ORES 


ಕರ್ನಾಟಕ.ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಸ್ಯ ' 144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


1041 (1209) 


ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎ೦ಎಲ್‌) (ಸೈಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 22-09-2021 
ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸೆಚಿವರು 
CR 9, g 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ತೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾ ಬಿಯ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರುವ ಯೆ ಗಳು ಮತ ಮೆಗಾರಿಗೆ | 
ಡಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಾವುವು; (ವಿವರವಾಗಿ ಯೋಜನೆ di ನೂಕ 
ಅ) 4 . 5 "| ಆಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ, 
/ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರುವಾರು ಒದಗಿಸಿದೆ. " - 


| ಆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು). .... 

ಫೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತು ರಾಜ್ಯ 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಿಂದ ಕಳೆದ 2 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದರಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ 


ಆ) | ಯೋಜನೆ 1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 'ಎಷ್ಟು ಹಣ 
ವೀಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರವಾದ . ಮಾಹಿತಿ 
ವೀಡುವುದು). 


ಫಂದ ರಸ, ವಿಧಿಯಡಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 
| ಮಾಹಿತಿವೀಡುವುದು)...... 

ಜಿಲ್ಲಾ 


|) 


ತುಮಕೂರು 

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ .3 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ / 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಯಾವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಇವು 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು ಬಾಕಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು? 
(ಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ 
| ಕೊಡುವುದು) 


ಈ) 


ಸಂ:ಲೋಇ/751/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಸರ್ಟಾರ, ವೆಶ್ಚ 


Pn  ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ.. 
ವ್ಯಾಪಿಯ ಗುಬ್ಬಿ 


ಯಾವ | 


2019-20 ಮತ್ತು 5020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ | 
ಸರ್ಕಾರ ಮತು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ | 
ಹಾಗೂ ಇತರೆಗಳಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ ಯೋಜನೆ / ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ನೀಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು | 
ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ... RENE 
೨೦19-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ 
ನಿಧಿಯಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 


2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು | 
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು, ತುರುಷೇಕೆರೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ! 
ಪ್ರಸುತ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ | 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಬಾಕಿ 
ಬಿಡುಗಡಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


We 


(ಪಿ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲು) 
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ' 


[EN 
ಟೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ವಿವರ 


A 
| CN 
TSS 


| 2 [5054-03-101-0-02-152 2”ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ 

|_| 054-03-337-0-17- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು (ಯೋಜನೆ) 
| 3 [5054-03-337-0-17-15S - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
| 4 |5054-03-337-0-17-160 -`ನವೀಕರಣ 


| |5054-04-337-0-01 7ಜಕ್ದಾ ಪತ್ತ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಯೋಜನೆ) . 
| 3 [5054-04-337-0-01-135- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ 


| 6 poster ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


| 7 paseo ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


8 0 337-0-01-154 - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

| 9 [5054-04-337-0-01-169 - ನವೀಕರಣ 

| 10 5054-04-337-0-01-422 ನತೌಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 
| T [5054-04-337-0-01-493 ರಜನ ಉಪಯೋಜನೆ- (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) 
5054-04-337-0-06-422 - ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಉಪಯೋಜನೆ. ’ 
5054-04-337-0-06-42 
ಉಪಯೋಜನೆ. 


12 


3 - ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು 


5054-64-337-0-02-436 - ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಹಾಯಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು 


5054-04-337-0-05-172 - ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ 


3054 (ಯೋಜನೆ ೬ ಯೋಜನೇತರ) 


1 5054-03-337-0-05-290 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 


| 2 [5054-03-102-0-00-209- ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3 5054-04-105-0-01-200- ಸನ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


3054-04-337-1-10-200- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |} 


3054-04-337-1-09-172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ 


3054-04-337-1-10-422- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ- (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


0೨4-04-337-1-10-423- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ ನವನ್‌ 
ಉಪಯೋಜನೆ- (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) 


EE 
| 1 [05900 NTT ಕಟ್ಟಡಗಳು 
|] 4216 - ಯೋಜನೆ 


| 1 [4216-0170023 ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
| 2 [4216070023 ನ್ಯಾಯಲಯದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು 
2059 ಯೋಜನೇತರ 


059-80-053-4-00-200- ಏವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 


-06-051- ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ 'ಕಟ್ಟಡ 
ವಿ.ವಿ.ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 


|] | 2216 ಯೋಜನೇತರ 
1 2216-07-053-0-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸಿ-ವಸತಿ ಯೋಜನೇತರ 


] 


ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು 


| ovens | 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


2 


ಶಿಡ್ಣಘಟ್ಟ ಕತ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾ. ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ-ಚೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.60ಕಿಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


w 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ-ಚೇಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.60ಕಿಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ-ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಬಚ್ಛೆಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖೇನ ಕೆ.ವೈರಸ್ತೆಗೆ ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.30 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಒಟ್ಟು; 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ 

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಆ 
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ಪಾವಳಿರುನ 
ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 
|] 


83.34 
99,30 


100.00 


100.00 


182.64 
440.05 


IY 


ಪಾನಾಮಕನಪ್ಕ್‌ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.23, 11.00, 12.00 ಮತ್ತು 12.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


150.26 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.70 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಪೋಚಕಟ್ಟೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7,40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹೋಯ್ದಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


BEWEKYS 


BEE “[- [sl -[ | | 


[A 
ಪ 
pd 
[= 


74.43 


100.00 80.89 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೋಡೆಕೆರೆ-ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


w 
pe 


150.00 119.32 


26,87 


700.00 538.15 


ಒಟ್ಟು 
| ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 ಪಟೂರು ತಾ: ತುಮಕೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಗಾಡನಕಟ್ಟಿ ಶಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಂ 880 ಕಿಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0006 | 9878 
| ಹಟ್ಟು 10000 | 9878 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ- ದಿಡಗ ಕಸಯ 6ನೇ ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರೂ.90.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.50.00ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ:ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ದಿಡಗ ರಸ್ತೆ 


37|1 


6ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಲೋಇ/ಗ54ಎಫ್‌ಎ/2015/0-31.07.2015) 39.21 28.04 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ 0.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ - ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 30.00 15.93 
(ಲೋಣಇ/54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/0-31.07.2015) * ” 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ - ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.20 ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 20.25 
ನಾ —T 
ಕುಣಿಗಲ್‌ -ತಾ: ರಾಹೆ 33ರಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ, ಚಲಮಸೆಂದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಡಸಾಲೆ-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:9.70 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಣಿಗಲ್‌-ತಾ: ರಾಹೆ 
33ರಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ, ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಡಸಾಲೆ-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:11.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಾಸ್ಟೇಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 150.00 | 144.66 
(ಲೋಇ/54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-29.08.2015) 
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ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 33 ರಿಂದ ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು, ಅರೇಪಾಳ್ಗ ಚೌಡಮ್ಮನ ಗುಡಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸ: 5.50ಕಿ.ಮೀಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 'ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂಬಾಜು ರೂ.35.00ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಕೊತ್ತಗೆರೆ ಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು ಥೂ.55.00ಲಕ್ಷ) 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಚಿ.ನ.ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಅಂದನಹಳ್ಳಿ ಅರದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ 13,00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬದಲಿಗೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾ.ಹೆ 33 ರಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚನಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಅಮೃತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0೨೦ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 9೦0 | on 
(ಲೋಳ:248:ಬವಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:18.95.87) 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕಾ. ರಾಹೆ 33ರಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ, ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಡಸಾಲೆ-ಚನ್ನಪಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪರ ರಳ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಿ — ಗ 
ಒಟ್ಟು - 
ತುಮಕೂರು (ನಗರು ಕ್ಷೇತ್ರ TT 
ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗಂಗಸಂದ್ರ -ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಕುನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 9.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ i 8 
ಒಟ್ಟು 8050 
ಗುಚ್ಚ ಕ್ಷತ್ರ | 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ತುಮಕೂರು - ಚೇಳೂರು - ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3306 ರಲ್ಲಿ ಸೌತುವ ನಿರ್ಮಾಣ ” TT 4680 


100.00 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಟಿಸಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0,10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:55:ಐಎಫ್‌ಎ:2019(ಇ-ಕಳೇರಿ), 


ಲೋಣಇ:55 ಐಎಫ್‌ ಎ:2019(ಇ-ಕಛೇರಿ), ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ; 30-05-2019 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 30-05-2019 } 60.00 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ.ಎನ್‌ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ಸಿರಿವರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.11.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: 4000 


— 


ಗುಬ್ಬಿ ಒಟ್ಟು 


240,00 


148.74 


1423.94 


ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು i 1734.21 
ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ | | Tr 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರಾ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-ಸರಿಂದ ಭೂವಸಹಳ್ಳಿ, ಶಾಖದಡು ಮಾರ್ಗ ಗಿನ್ನಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 15.40 ಹಂಗೂ ಕ.15ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನರ್ಮಾಣ. (ಲೋಇ/154/ಉಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-29.08.2015) 


150.00 


ಬಟ್ಟ 


150.00 


ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬರಗೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಕಲೂರು ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 12.40 ರಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ೩ಿರಾ - ಚಂಗಾವರ 
ರಸ್ತೆಯ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಟೋಲ:142:ಖವಿಫ್‌ಎ:2017:ದಿಪಾಂಕ:29.05.17) 

ಶಿರಾ ತಾಃ ಹಗಿಯಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಗೆರೆ ಪಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.49 ಮತ್ತು 1000ರಲ್ಲಿ ಬದಮಾರನಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಛಾನಲ್‌ಗೆ ಆಡ್ನಲಾಗಿ ಸೇತುಪಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿರಾ ತಾಃ ಅರಿಯಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾರೋಗೆರೆ 

ರಸ್ತೆಯ ಸ.8.49 ಮತ್ತು 10.00 ರಲ್ಲಿ ಬಡಮಾರನಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಇ:।42:ಐವಿಘ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17) | 


200.00 


100.00 


ನಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾ-ಅಮರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 35.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು 


ಮಧಾಗಂಿ ಕ್ಷೇತ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ। ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 160 ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ಧಪ್ಪನಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಮೃಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


ಕ್ರ ಅಂದಾಜು 
1 2 3 4 
50 ಮುಧುಗಂ ತಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಬಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 200.00 176.89 
51 * ಮಠುಗನ ತಾಗ ರಾಷ 3 6೦ದ ಬೇಡತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಅಪ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 | 03 | 
ಬ 
ಪಾರಾ 
ಣ ಕ್ಯಾನ TT 
ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ನಾವಕಮ್ಮನಹ್‌ಯಂದ ಮಲ್ಕಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವಳಗೆರೆಯ ಸರಪಳಿ ೬.900 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಹುಸ್ಕೂರು ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 185.48 
Wy] * ಒಟ್ಟು 150.00 185.48 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ನಂಜನಗೂಡು ಠಾ. ಇಷ್ಠಂದು ಸಾಮಹ್ಯಾ-ತಗಡೂರು-ದೇವನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಕಲಂದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ತಗೆಡೂರಿನಿಂದ ಕೊತ್ತಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಮಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಸ. 130 100.00 9106 
ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಗ54/ಉಎಫ್‌ಎ/2015/0-31.07.2015) 
, | ಆಡಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಇನಾಧಾವನನಗಾಡು ರಾತಾ ಗೂನವ್ಯ್‌ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಕಿರಗುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ಹಾಡ್ಯ ಕಾರೇಪುರ-ಜನ್ನೂರು-ಬಾಗಲಿ-ಮೂಗೂರು ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-| 500 
212 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.008.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇಗ54/ಎಫ್‌ ಎ/2015/ದಿ-29.08.2015) 
3 ನಂಜನಗೂಡು ಈ. ಉದ್ಧೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೆಜಾಂದ ಅಹಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.27 ಕ8.ಮೀ ಮತ್ತು ಬಿರೇಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.77-1.60 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಮರು 160.00 900 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
56|4 ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಸವನಪುರ-ಹದಿನಾರು-ಆಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ5.40 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವುದು 150.00 0.00 
5715 ನಂಜನಗೂಡು ಶಾ. ನರಾವ್‌ ಸಣ್ಣವಲ್ಲಪುರ-ಸಿರುಗುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ3.40 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಕಬಿನಿ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಹಡುನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 110.00 86.51 
58/6 ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ವಧಿಗರ-ಸೋನಹಳ್ಳಿಸಣ್ಣಮಲ್ಲುಪುರ-ಕಿರುಗುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:480 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 } 217.39 
59/7 ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಕಲ್ಕುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ-ತಗಡೂರು-ದೇವನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಲಿ.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 102.43 
[50 | 8 ಬ.ಹಚ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ-ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ3.90 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. “20000 | 11532 
619 ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ 4.20 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 200.00 4.00 
10 ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಬಿನಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 5000 | 000 
63 ವ್ಯಾಸೂರು ತಾ. ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ:5.00 ಕಿ.ಮೀ ಕಬಿನಿ ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 50.00 0.00 
640 ನರಿಜನಗೂಡು ತಾ. ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:16.60 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 11.68 
65113 ಸಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಾಲಡವಪುರ-ಬಿದರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.04 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 0.55 
14 ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎಚ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯ ಆಯರೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಾಟಾಳ್‌ ಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ವರುಣಾ-ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84ಎ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸು0.35 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 85.00 87.61 
T ಒಟ್ಟು 1905.00 | 958.27 


E 55.4 | 1143.75 | 
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ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ 


WH 


ಮಳನಳ್ಳಿ ಕ್ನೇತ್ರ 


ಮಳವಲ್ಳಿ ತಾ. ರಾ. ಹೆ-209 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಕೆ (ಪೇಟೆ ಬೀದಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 0.530 ಹಾಗೂ 0.00 ರಂದ 1360 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ೩ ಸೇತುವೆ 


ಸ: 


10.4 4,7 
ನನ _ 100.00 | 64.72 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ; ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡನ ಪುರಕ್ಕೆ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, ಭೂವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ) 100.00 | 6554 
ಒಟ್ಟು 200.00 134.26 
ಮೇಲುಕೋಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಜಾಂಡವಪುರ ಶಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಅರಸೀಕಿರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಗೊನಪಳ್ಳಿ - ಮಾರಸನಹಳ್ಳಿ - ಬ್ಯಾಟರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.70 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ 
69/1 ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಚಿನಕುರಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ 0.70 , 185 ಹಾಗೂ 9.40 ಕಿಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 112.12 
(ಲೋಲ:255ಐವಿಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.09.17) 
ಒಟ್ಟು 150.00 112.12 
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 350.00 246.38 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ L 
ಹನೂರು ಕ್ನೇತ್ರ J 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ರಾಮಾಪುರ - ವಡಕೆಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 59.00 ಕಿ.ಮೀ (ನಾಲ್‌ರೋಡ್‌) ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 350.00 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾ. ಹನೂರು-ಪಾಲಾರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ: 8.05 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಲ್ಲೇಮಾಳ) 100.00 0.00 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ರಾಮಾಪುರ-ವಡಕೆಹಳ್ಳ ರಸ್ನೆಯ ಸ: 25.90 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ (ಗಾಜನೂರು) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೂಗ್ಯಂ) 75.00 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ, ರಾಮಾಪುರ-ವಡಕೆಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 42.00 ಕೆ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹೊಗ್ಯಂ) 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ, ಹನೂರು-ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹನೂರು ಪಾರ ೧3ರ ಮಾನಸ ತ್ಯ ಇಷ್ಣರಾಗಿ ಸನಾ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಹನೂರು-ಬಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ 34.00 ಕಿ.ಮೀನ ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.4.65 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು ' 1675. 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಲೀತ್ರ 


ಯಳಂದುರು ತಾಃ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ~ ಕೆಸ್ತೂರು - ಕಿನಕಹಳ್ಳಿ - ಅಗರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.13.80 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


y ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾ. ಹನೂರು-ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.5,05 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ: ಬಾನಳ್ಳಿ-ಬಾಗಳಿ-ಜನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
| ಸಃ1,20ಕಿ.ಮೀಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌,ಎಲ್‌.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುಃ3.60ಕಿ.ಮೀಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ರೂ.100.00೦ಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿ 80.00ಲಕ್ಷ) :ಲೋಇ:154ಖಎಫ್‌ಎ:2015(ಭಾಗ-2): ದಿ:29.12,2015 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಚೆಂಗವಾಡಿಯಿಂದ ತೋಮಿಯರ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಶಾಗ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.8.30 ಕಿ.ಮೀ ಯಲ್ಲಿ ಅಣಗಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿಯ ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ) 


in ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಹುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.8.90 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.100.00 ಲಕ್ಷ ಬಡಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ 
ಅರೇಖಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.4,76 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಲ255ಐಎಫ್‌ಎ:3017:ದಿನಾಂಕೆ:11.09.17) 


120.00 


122.29 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
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ಅಂದಾಜು 
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3 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.7.28 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ:255ಐವಿಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ;11.09.17) 


ಒಟ್ಟು 


EN ENN 


330.00 289.07 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ: ಜಿ.ಸಿ.ಎನ್‌-ಪಡಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ.11.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


1465.00 


'ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ 


ಬೇಲೂರು ಕ್ಲೇತ್ರ 


(ಶಾಲಾ-ಸಂಪರ್ಕ-ಸೇತುವೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:!18:ಸಿಬಿಆರ್‌:2018 'ದಿನಾಂಕ:22.12.2018ರಲ್ಲಿ ರೂ.165.00ಲಕ್ಷೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಒಟ್ಟು: 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್‌ ಯೋಬಳಿಯ ಬಾಣಾವರ ಲೈಲ್ಸೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಗುಡ್ಲೇನಹಳ್ಲಿ ಎಮ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6ಮಗಾರಿ 


[ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್‌ ಯೋಬಳಿಯ ಹವಗಲ್‌ - ಕೋಳಗುಂದ ಎಮ್‌.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬೇದಹಳ್ಳಕ್ಳೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಂಮಗಾರಿ 


ಸಕಲೇಶ್‌ಪುರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


(ಶಾಲಾ-ಸಂಪರ್ಕ -ಸೇತುವೆ) ರಾಕದ 


ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:118:ಸಿಬಿಆರ್‌:2018 ದಿನಾಂಕ:22.12.2018ರಲ್ಲಿ ರೂ.707.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 49 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 


(ಶಪಾಲಾ-ಸಂಪರ್ಕ-ಸೇತುವೆ)' ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಲೋಇ:118:ಸಿಬಿಆರ್‌:2018 ದಿನಾಲಕ:22.12.2018ರಲ್ಲಿ ರೂ.105.00ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 07 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಆಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ) 


ಒಟ್ಟು 
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 1097.00 
ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಹುಕ್ಯಂದೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಅವಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕೋಡ್ತುವಿನ 'ಧಾಪಂಡ ಕಾಡು” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.40ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಫಾಷಾವಾರತಾಡಿ ತಾ. ಕಿರಗಂದೂರು- ಗುಬ್ಬನಮನೆ- ತಾಕೇರಿ- 'ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ-ಹರಗ- ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1160 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಾಲಾ-ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂ:ಲೋಇ:118:ಸಿಬಿಆರ್‌:2018 'ದನಾಂಕ:22.12.2018ರಲ್ಲಿ ರೂ.1425.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 94 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 


1425.00 


(ಪಾಲಾ-ಸಂಪರ್ಕ-ಸೇತುವೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಲೋಇ:118:ಸಿಬಿಆರ್‌:2018 ದಿನಾಂಕ:22.12.2018ರಲ್ಲಿ ರೂ.468.60 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 43 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) 


468.60 


ಒಟ್ಟು 


2078.60 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಫೂಸ್ನಂಷೇಚಿಾಸೂರು ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೂ.23.00 ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು: 


ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಕೆಮೊ. 23.00ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ 03 ಅಂಕಣಗಳ 9 ಸಾಲಿನ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಲರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ಶಾಲಾ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಕರಡ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 16.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಆಗಲಿಣರಣ, 


-ಸಂಪರ್ಕ-ಸೇತುವೆ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಪಶೋಇಗಸಿಬಿವರ್‌ 2018 ದಿನಾಂಕ:22.12.2018ರಲ್ಲಿ ರೂ.654,50 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 35 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ 


ಕುತ್ತದ 


ಒಟ್ಟು 


1184.50 


ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


3263.10 


1527.53 


5054 - (1) ನಿದ್ದಳ ಒಟ್ಟು 


9362.40 
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2 

F033 T7016 154- (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುಷೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 
ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ 

. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ $7008.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಇವಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಹೊಸಕೋಟಿ ವೆಂಗಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 
95ರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 76.15ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ಲುಚಪ್ಪಡಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ154ಐಎಫ್‌ ಎ:2015::13.01.2016) 


ಬಂಗಾರಹೇಟ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 87.30 $.ನೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


100.00 77.96 


EIS 
FE 


200.00 173.89 
400.00 330.39 


RR NSE 


[we [sss | 
50,00 44,64 
EL 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


ಬೂ 


ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವಾರ ಠಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.60 $ಮೀನಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಒಟ್ಟು 


ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗೆ- ಒಟ್ಟು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಗಾರಿಬದನೂರು ತಾ; ಯಲಹಂಕಿ - ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ ರಸ್ಟೆಯ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-9) ಸರಪಳಿ:63.65 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು: 
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ 
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಸ್ಥಫಮೂರು ಠಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ-476 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16260 ಕಿಮೀರಲ್ಲಿ ಸಾತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಕ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ 47ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 142.00 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಣಇ418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿನಾಂಕ: 12-08-2020) 


ಒಟ್ಟು 
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 
ಶಿ. ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


$ನರಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಮಲೆ 'ಮಷಡೇತ್ನರ ಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ. 79 ರ ಸರಪಳಿ 26.40 8.ಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಬವನ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ, ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಹೆ-84ರ ಸ:198.80 
ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಣತ394:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17) 


175.00 43.01 


50.00 49.7 
50.00 49.71 


S| 


ಒಟ್ಟು 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
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ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ 


| 


ಹನೂರು ಕತ್ತ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಃ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲ್ಫೈ .ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ೪'12210 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ-ಹಾಸನೂರ್‌ಫಾಜ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3400 ಕಮೀ ನಲ್ಲಿ ಜಡೆತಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


sper)” 


ತ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ-ಹಾಸನೂರ್‌ಘಫಾಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 38.40 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ (ಮಸ್‌ಕತ್ತಿ ಹಳ್ಳುಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 
|] ಕೊಳ್ಳಿಗಾಲಕ್ಷಿತ್ರ 
|7| 1 ಯಳಂದಾರು ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ - ಬಿ.ಆರ್‌.ಹಿಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಣಾವತಿ ಸದಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 120.61 
| [|] ಒಟ್ಟು 100.00 | 120.61 
7] ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
121 ಯಳಂದೂರು-ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 81 ರ ಸ5210 8.ಮೀ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ Tas 91.73 
ಒಟ್ಟು “Noose | 37 
— ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 950.00 | 597.87 
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ 
|] (i ಬೇಲೂರು ಕ್ಲೇತ್ರ 
| 13] 1 ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬೇಲೂರು - ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 150.00 128.12 
ಒಟ್ಟು 150.00 | 12882 
— ಹಾಸನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಹಾಸನ ಠಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ಧ ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ಕಿಮೀ 50.60 ರಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಸನ ನಗರ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 492.74 ರಿಂದ 493.54 ರವರಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಂಭಾಗ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ 
ನೆ ಸರಪಳಿ 0.25ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಯೋ.ಇ 83 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 B1.03.2019) 


[ON 


SRNR ಅ 

[7 ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ 

[16/1] ಬದಲಿ_ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಠಾ. ಹಿರೆಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ ಕಿ.ಮೀ 9060ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೋನ Gಿ:19.05.2015) 
i] ಬಟ್ಟಿ 

WES ನ್‌ ದ್ಯಾ 


150.00 69.56 
150.06 69.56 


900.00 197.68 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


SS 


ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ 


ಇಷಾ ಮನಕ ಕತಯ ಸಮೀ ೫160 ರಲ್ಲಿರು 


ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡುರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯು ಕುಸಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ಬೀಮ್‌ 
ಕ್ರಾಸ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಲೋಇ/54/ಎಫ್‌ ಎ/2015/-16.07.15) 


*» ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ" 21.60 ರಲ್ಲಿರುವ ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, (ಅಲ.ಬಿ.ಪಾ) 


Page 11 


ಒಟ್ಟು 


ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


5054 - (2 ) ನಿಷ್ಪಳ ಒಟ್ಟು 


3095.00 


1714.01 
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2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ-"ಅ' 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


2 
IANA (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ:ರಸ್ತೆಗಳು-ನವೀಕರಣ 
: ಚೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | 
| ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
- ಶಿಡಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಅರಳಗೆರೆ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 000 ರಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 
ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ- ಬಸವಪನಪಾಳ್ಯ-ಗಣಪತಿಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಲದಮರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ನಂದ 730 ಸಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಟ್ಟು 
ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ೫ 
ಚೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಇಷಷ್ಟಾನರಾಂಪುರ-ವೈರತಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಜೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-4 ರಿಂದ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ. ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಾಷ್‌ ವ ತಂಗಳೂರು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ, ಕೊಡತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಫರಷ್ಟನಗಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧೪ ಅಂದ 5.00 8.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು 
k ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಭಾಗ-1 


ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪುರ ಮತ್ತು ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.10 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಭಾಗ-1 


ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-4 ರಿಂದ ಭೀಮಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 & 5.86 ರಿಂದ 6.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಭಾಗ-1 

ಒಟ್ಟು 

ಡೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಹುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ವೈ.ಹೆಚ್‌ ರಸೆಯಿಂದ ಇಸಳೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಂ ತಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. “ಸಿ” ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.00 

ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಳ:2೪5:ಐಎಫ್‌ಏ:2017:ದಿನಾಂಕ:30.15.17) 

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಇ-ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ನಂದ 40ರ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಒಟ್ಟು 
ಸು 


250.00 246.67 
400.00 
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ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 150 (ಎ) ರಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


p) 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ಗಾಣದಾಳು, ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಮುಕೇನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ರಸ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಸಾಲಕಟ್ಟೆ-ಬೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 630 ನನದರ, 780 ರಂದ 1160 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರು - ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ನಂದ 9.56 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗಾಣದಾಳು-ಮೇಲನಹಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ರ ನಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಚನಾ.ಹ್ಳಿ ಠಾ. ಹೊಯ್ದಲಕಟ್ಟೆ-ಪಿಲಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ. 0 ರಂದ 1360 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಠಾ. ಮೋಚಕಟ್ಟೆ-ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಹು $ ಮ 10 ೦೦ದ 150 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
R ಒಟ್ಟು 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಫಕುಷಣಕ ತಾ. ಹಕೇನಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ 'ಹುಳ್ಲೀಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಣ್ಣ ತಾ. ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ಕಸ್ಪಗ ಸರುವ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಬೋರಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ. ಇಡಗೂರು. ಅಂಕೆ, ಕಲ್ಣಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.10 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ನವೀಕರಣ 
ಧರ ಸಾ ಎಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ನನನ 380 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆಟ್ಟರೆ ಗೇಟ್‌ ನಾಕ ಕುಣಗರ್‌ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ನಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 


ಗುಬಿ ತಾ: ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುರುಬಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.75 ರಿಂದ 8.65 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗೂನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ $.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ:94:ಐಎಫ್‌ ಎ:20)9, ದಿನಾಂಕ: 06-03-2019 
ಬಟ್ಟು 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ನಿಡಸಾಲೆ -ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಇರವ 300 ಯಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 
ಚ್ಟ 
ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಲೇ ಆತ್ರ 
ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಪ್ರಮಾಸಿ ಮಂದಿರ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ₹0 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
: ವ 4 
ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗೂಳೂರು ಹೊನ್ಮುಡಿಕೆ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ಸಷಾ ಸನಂ ನಂದ 830 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 
ಗು್ಛಕ್ಷತ್ರ 
ಸಾರುವ ಕತ ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಸಂದ್ರ, ಅತ್ತಿಕಟ್ಟೆ 8ಿಮೀ 6.65 ರಿಂ 


200.00 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಕಡಬದಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ದ 9.80ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 120.00 123.31 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
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ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 31.40, ರಂದ 32.46 ರವಕಗ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಬ್ಬಿ ಈ ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉರಿಗ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1000ರಿಂದ 14.606 ರಷಕಗ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.30 ರಿಂದ 20.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ನಿಂಬೆಕಟ್ಟ ಅರಿವೇಸಂದ್ರ, ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಕಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ರ ಪರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.30 ರಿಂದ 400 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಳರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ' 
7 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ರಸೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜ.ಟೆಂಪಲ್‌, ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರಷಕಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 48.06 
—— ಗುಬ್ಬಿ ಬಟ್ಟು 53050 
4 
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು _| 279000 } 
ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ನೇತ್ರ ” J 7 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ - ಶಂಣಾಷ್ಟಕ ಕಸಂ ಮು 35 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 100.00 | 9539 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಂದ ಮಾವತ್ತೂರು ಕೋಳಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.00 ರಂದ 6.00 ಮತ್ತು 7.60 ರಿಂದ 8.80 ರವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು —- 150.00 Ml.17 
7 ಇಟ್ಟ ” | 33600 {30716 
TT ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ” Wa 
ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಬರಗೂರು ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 9.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬದಲಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ 
ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬರಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.50 ರಂದ 3.10, 4.20 ರಿಂದ 4.70, 6,80 ರಿಂದ 7.40 ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 9,30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 i05.20 
(ಲೋಲ147:ಐವಿಭ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಲಕ:29.05.17) ‘ 
— ಶಿರಾ ತಾಃ ಬಂದಕುಂಟೆಯಿಂದೆ ನರಗಾನಜಾ ಮಾರ್ಗ ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ $೫೫ ರಗ ವರವ ಕಾಮಗಾರಿ. ” ToT Ta 
ಶಿರಾ ತಾ॥ ಗುಂಡಪ್ಪ ಚೆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕ.ಕೆ.ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟಪುನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆಯ ಕ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 12.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ KR 150.00 140.55 
ಒಟ್ಟು 450,00 
ಹನನ —— 8 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ। ಮಿಡಿಗೇಶಿ -ರನ್ನಿಹ್ಸ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದ್ರನ ಸವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 2.68 ರಂದ 758 ರಸ್ತ ಅವನ್ನ ಮ್ತ ಹಾವ a 9526 
ಒಟ್ಟು 100.00 95.26 
ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 800.00 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - 
ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಲರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ'525 ನಂದ 730 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹುರಾ ಹೆಂಚೇಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಈರೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ “86ಕ್ಕೆ ಸೇರ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.00 ರಿಂದ 700 ಕಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಹಾನ್‌ -ಬೀರ್ದಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಿಯೂರು ಕಂದೇಗಾಲ-ಚಿಲ್ಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಾಥಮರಿ- ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-86ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ, 0.40 ರಿಂದ 4.50 ಕ:ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
— ಬದಲಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ಈ ಮುಳ್ಳೂರು-ಕುಳ್ಳಂಕನಹುಂಡಿ-ಹೊರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ-1.00 ರಿಂದ 20 ಹಾಗೂ 3ರ ರಿಂದ 33 ಮತ್ತು 4.43 ರಿಂದ 6.71 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/0-31.07.2015) 
ಜನಾ 


315 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
ಸಂ|ಸಂ 
I 1 2 
- 
ವರುಣಾ ಸ್ನೇತ್ರ 
54|1 iS ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ. ಗರ್ಗೇಶ್ನರಿ-ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.72 ರಿಂದ 11,20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
5512 ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ 12.00 ರಿರಿದ 1793 ಇ ಮೋವರನೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ಶಾ. ಹನುಮನಪುರದಿಂದ ಪಿ.ಮರಳ್ಳಿ ಅವತಾಳಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 


ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.8.00-11.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:282:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ಬಿನಾಂಕ:30.11.17) 


ಬಟ್ಟ 


ಟನರಸಪುರ ಕೇತ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರೆಯ ಸ. 16ನೇ ಕಿಮೀನಿಂದ (ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಂರನಹಳ್ಳಿ - ಜೇನುಗುಡ್ಡೆ ಮೂಲಕ ರಾ.ಹೆ. 84 
. ರಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 - 4.65 ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅಂದಾಜು 


200.00 197.50 
200.00 196.09 


393.59 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಠಾ: ನಾನ ಹೆದಾರಿ 21 ರಂದ ಕರುಹಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗೂರು - ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ ಕಿ.ಮೀ 0.00 - 3.00 ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- 
ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಬಾ ಸ್ಟೆ ಹಳ್ಳಿ ಸ ಯ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ನಿಂದ 4.70 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಸರಪರ ತಾಃ ಮಾದಾಪುರ-ತಲಿಕಾಡು -ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.70 ರಿಂದ 16.60 ಕ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಇಸರಸೀಪುರ ತಾ ತಲಕಾಡು - ವಿಜಯಪುರ - ಹೊಳೆಸಾಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.15 ಕ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಾ 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


300.00 307.00 
250.00 252.09 
175.00 183,23 


341,27 
489.21 
1572.80 


| 


Widening and resurfacng of road From 0.00-1.55 km (Chamundi hill to Sri Uttanahalli Maramma temple joining road) of Chamundi hill Venkatasubbarao 


roadin | 120.00 | 103.25 

K Mysore Taluk 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.00 ಇವಾ ವರೆಗ ಎಗವೀನರಣಗೊಳಿಸಿ ಸ160 ರಂದ 780 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ (ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮುರ) 430.00 222.87 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿದ ದ್ಲಾಲಾಮುಖಿ ರಸ್ತೆ (ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕ್ರೀ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ ಸ9.00 ರಿಂದ 3ಂ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜೆ.ಮು.ರೆ) 180.00 89.12 
ಒಟ್ಟು 730.00 | 415.24 


ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 


] 


ಮೈಸೂರು-ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಗೋಕುಲಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌, ಎಸ್‌. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯವರೆಗೆ ಗೋಕುಲಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 


64 | 1 |ಸಂ.00 ರಂದ 185 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮಿಕಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.76 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಕಮೀಷನರ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮುಖಾಂತರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (0.00 ರಿಂದ| 400.00 | 275.37 
0.39ಕಿಮೀವರೆಗೆ) ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಬಡಾವಣೆಯ 8ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗೋಕುಲಂ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 
1 ಒಟ್ಟು 400.00 | 275.37 
15 ಮ್ಯಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 4205.00 05 
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಸೇತ್ರ 


ಧಾಗಮಾಗು ತಾ: ಅರರ ಕಳ್ಗಿನಾಥಪುರ- ಮೊಡ್ಡೆಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಧಾವಮರಾಜನಗರ ತಾ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ-ನರಸಮಂಗಲ-ವಡ್ಗಗಲಪುರದಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ 3.60 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈಾ॥ ಉಡಿಗಾಲ - ಹೊನ್ನಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಉಮಗ್ಗಾರಿ ಹೆಸರು 


2 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ। ಕೋಡಿಮೋಳೆ -`ಬಸವನಹಾರ 


-ಬ್ಯಾಡ್‌ ಮೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಸ.10.00 ರಿಂದ 12.00 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಜ್ಜಾ 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಅ. ಹಂಗಳೆ-ಮದ್ದಾರು ಕ್ತ ಸ1080 ರಂದ 78ರ ಮಾವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಒಪ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಐಗೂರು-ಕಿರಗಂದೂರು -ಕೊಡಗದ್ದೆ -ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.75 ರಿಂದ 5.70 ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾ ಏಗೂರು-ಕಿರಗಂದೂರು-ಕೊಡಗ: 
ಹಾಗೂ 5.40 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ (ಲೋಇಃ390:ಐಎಜ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:016.07.17} 


ಮಾದಾಪುರ-ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 


ದ್ವೆ-ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ 1.00 ರಿಂದ 2.10 


28.00 ರಂದ 29.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ `ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ-ಸೂರ್ಲ೯ಃ 


ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ (ಲೋಣಇ:390:ಐಎಘ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂ:06.07.17) 


N ಗ್‌ Re 
'ಬ್ವ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ 2830 


50.00 


36.99 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಣಿಮರೂರು' - ಗಣಗೂರು - ಮಾಲರಿಐ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಿಂದ 450 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 


80.00 


0.00 


ಒಟ್ಟ 


[160.00 


67.40 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮಡಿಕೇರಿ ಕ. ಮಡಿಕೇರಿ 


ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 10.50, 12.50 ರಿಂದ 14.00, 18.50 ರಿಂದ 19.00. 21.00 ರಂದ 22.0೧ ರವರಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ' 


AN 


178.69 


ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವಕೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


200.00 
+ 
100.00 


4.29 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಒಟ್ಟು 


30600 


4 


ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


4 
460.00 


182.98 
250.38 


5054- (6) ನಿಪ್ನಳ ಒಟ್ಟು 


1240500 | 847335 


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ' 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ನಡಕ 1 
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5054-03-337-0-17-154-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 
ಚೆಂಗಳೊರು ವಿಭಾಗ OT 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಪದಾಂ (ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಆನೇಕಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.16.58 ರಿಂದ 21.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 499.00 


ವಾ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 36.30 ರಿಂದ 38.00 ಮತ್ತು 52.90 ರಿಂದ 56.40 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-104) 700.00 0.00 
|_| ಒಟ್ಟು 700.00 0.00 
| ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ 
4 ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾ. ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಡಿಯಿಂಡ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 3 ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-3 ಕೈ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಲೂಪ್‌ 120.00 95.21 
§ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ K ” " 
J} NN 
ಒಟ್ಟು 120.00 95.21 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ \ 
( 1 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ನೇ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-7ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-74) ಸರಪಳಿ:28.00-30.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಃ 600.00 475.06 
ಕಾಮಗಾರಿ. 

512 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-74ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:25.00 ರಿಂದ 28.00 ಮತ್ತು 32.80 ರಿಂದ 35.20 ಹಾಗೂ 36.60 ರಿಂದ 37.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 345,00 254.51 

ಒಟ್ಟು 945.00 | 72957 
. 
ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ | 

61 ನನಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟಿ - ಕಾಡುಗೋಡಿ - ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 260.00 

ಒಟ್ಟು 260.00 382.41 
| ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ | 
ಜಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಗೆಡಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) ರಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ - ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತ - ದೊಡ್ಡಾಲದಮರ-ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ - ಕುಂಬಳಗೋಡು - ಅಗರೆ-ತಾತಗುಣಿ - ಕಗ್ಗಲೀಪುರ - 
7] ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ - ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ - 'ಬೆಟ್ಟದಾಸಪುರ - ವಿಪ್ರೋ ಜಂಕ್ಷನ್‌ - ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-7) - ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ - ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಕೊಡತಿ ಸೇಟ್‌) - ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ - 490.00 0.00 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಜೂರು (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -35) ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ದಿ:12.08.2020) 

ಒಟ್ಟು 490.00 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನೇಕುಘ್ಯ ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-87) ಕಿಮೀ 16.80 ರಿಂದ 20.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಎರಡು ಫಥದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು 


- 
p 
- 
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. ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ 
7 7 —T] 3} 
ಆನೇಕಲ್‌ ಶಾ. ದೆಂಗಳೂರು-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ಟೆಯ ಸ, 19.85 ರಿಂದ 22.00 ಕಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-87) § 450.00 
ಒಟ್ಟು - 945.00 J 
ಆನೇಕಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅನೇಕಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತಯ ಸರವ ಇಕಿ 7 ಮತು ರನ ಮುಖ್ಯ ವೃಕ್ತಗಳ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 


35) | | 


ಒಟ್ಟು 400.00 | 320.38 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು i 4359.00 } 2866.50 
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - 
ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಕಘುರ-ರಾವಾನೆಗರಮಾಗಣ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಪಿ. (ಸ.48.40 ರಿಂದ 6100 ಕಿಮೀವರೆಗೆ) 495.00 40418 


ಗಾನುನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಕಪುರ -ರಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಜ ಗಡಿ ಸೇಜಿವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ೦ಿ-3 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 62ನೇ ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 


ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ 


ಕನಕಷರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7,40 ರಿಂದ 18.15 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಒಟ್ಟು 


ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಶೀನಿವಾಸಮರ ತಾ. ಬರುಪ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಬಾ-99 (ಯೊತ್ಯಯಲ್ಲಿ-ಮಾ್ತಿ ಠಸ್ರ) ಸ: 2.78 ರಿಂದ 845 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 345 ರಾವ ನಾ ಮನಗೆ ರಸವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ [ 
, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 (ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ) ಸು 2,78 ರಿಂದ 8.85 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 17.50 ರಿಂದ 18.60 ಹಾಗೂ 18.60 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


(ಲೋಇ:294:ಐವಿಫ್‌ಎ:201 7:ಬಿಸಾಂಕ:29.05.17) 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಃ ಳೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ - 99 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:26.30 ರಿಂದ 28.608ಮಾ, ಮತ್ತು 31.00 ರಿಂದ 42,60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಹೆ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ 82.00 ರಿಂದ 82.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


18.75 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಹೆ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ 82.52 ರಿಂದ 83.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಜಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಹೆ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ 83.00 ರಿಂದ 83.52 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ T 13.62 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-5 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಲ ಎರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. . 550.35 
ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. . 435.03 
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ಅಂದಾಜು | ಪಾವತಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ನೊತ್ತ | ಒಟ್ಟುನೊತ್ತ 


| 3 CN 
mls ಇಂಗಾರಪಾನ ಇ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಭಾರಿ5 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 57.585 ರಿಂದ 60.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 50.35 ರಿಂದ 53.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ನ್ಠಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 770.00 
221]7 ಲಕ್ಷ ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1) ಓಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಹೆ-95ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:50.35 ರಿಂದ 51.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚತುಷ್ನಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 350,00 231.82 


(ಲೋಇ:259:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಲಕ:22.05.17) 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಹೆ-95ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:53.30 ರಿಂದ ನೇರಳೆಕೆರೆ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೂರು, ದೊಡ್ಡರ ಹಳ್ಳಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಹುನ್ಮುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಳಿಪಾಪುರ ರಾಹೆ-96ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಯೋಣಇ:259:ಐವಿಫ್‌ಎ:2017:ದಿರಾ೦ಕೆ:22,05.17) 420.00 343.10 
KI ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-05 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 180 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 2729.40 | 1958.69 
— » ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
311 ಕೋಲಾರ ಶಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸಜ ಸರಪಳಿ 21.10 ರಿಂದ 24.50 ಕಿಮೀವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪವರ್‌ ಗ್ರಿಡ್‌ ಬಳಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 15.30 150.00 124.55 
ರಿಂದ 16.30 ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಲೋಇ।103: ಐಎಫ್‌ಎ:2013: ದಿ: 15.02.14) 
26|2 ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.30 ರಿಂದ 15.30 ಕಿಮೀವರೆಗೂ ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.5) 200.00 226.32 
27|3 ಕೋಲಾರ ತಾ॥ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99) ಕಿ.ಮೀ. 56.53 ರಿಂದ 57.53 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 65.00 ರಿಂದ 67.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 500.00 10.23 
28] 4 ಕೋಲಾರ ತಾ। ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.30 ರಿಂದ 18ರ ಮತ್ತು 1835 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 7.28 
ಒಟ್ಟು 1350.00 | 368.38 
—] ಕಚ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 
291 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ಸರಪಳಿ 75.53 ರಿಂದ 75.56 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 19.90 14.99 
3012 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95)ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 74.32 ರಿಂದ 74.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 19.80 5.83 
3 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಸಂಟಗಿರಿಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ಸರಪಳಿ 75.415 ರಿಂದ 75,53 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 40.00 30.43 
4 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಂ. ಹೊಸಕೋಟಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ರಸ್ತೆಯ ಸ 73.26 ರಿಂದ 73.79 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
5 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 73,79 ರಿಂದ 74.32 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
[J ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 75.56 ರಿಂದ 76.09 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
7 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 76.54 ರಿಂದ 76.69 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
8 ಬಂಗಾರಖೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ಸರಪಳಿ 74.20 ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
9 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ಟೆಯ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-95) ಸರಪಳಿ 76.00ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಾ ಪಾನ ತಂದಗ ರ (ರಾಜ್ಯ ಪದಾನಿ) ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವುದು 
ಉಪಯೋಗಿಸದ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಗಳನ್ನು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು, ಅಡ್ಡ ಬರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 


12 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹಾಸಕೋಟಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ಸರಪಳಿ 65.05 ರಿಂದ 65.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಪಡಿಸಿ ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ* 
13 ನಂಗಾರಪೇಟಿ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 77.445 ರಿಂದ 77.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಇ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8100 ರಿಂದ 82.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 82.115 ನಿಂದ 82.630 ಕಿ.ಮೀ, ಅಶೋಕನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಜಿ.ವಿಫ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


= 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
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— 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 81.60 ರಿಂದ 82.115 ಕಿ.ಮೀ. ಅಶೋಕನಗರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿ) ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತ ಅಭಿವ್ಯ ಮ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-95) ಸರಪಳಿ 75.30 ರಿಂದ 75.413 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 


| ಮ 148.80 


32.46 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 74.74 ರಂದ 753ರ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸುಂದ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 75.00 66.93 
300.00 192.81 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಫಾ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಥಳಿ 81.60 ರಿಂದ 82.63 ಕಿ.ಮೀ ಅಶೋಕನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ದ್ಲಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. -ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ- 96ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 87.00 ರಿಂದ 95.51 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಹ-95 ಈ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 71.90 ರಿಂದ 73.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾ.ಹೆ-96ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 69.00 ರಿಂದ 75.00 ಮತ್ತು 83.30 ರಿಂದ 85.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಜಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


300.00 355.41 
150.00 85.33 


579,87 


ಮಾಲೂರು ಶಾಃ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ- "ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 83.55 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


gs ಒಟ್ಟ BEORTRNTYT 
iS ಮಾಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ EE [ 
ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99ರ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಾ. ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಗಾರಿ 99ರ ಸರಪಳಿ 70.00 ರಿಂದ 81.00 ಮತ್ತು 96.30 ರಿಂದ 97.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 500.00 415.03 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಮಾಲೂರು ತಾ: ಹೊಸಕೋಟೆ-ವೆಂಕಟ'ಗಿರಿಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-95ರ ಸ. 10.80 ರಿಂದ 12.80 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 13.80 ರಿ೦ದ 18.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿನವ, ೈದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 212.64 
= ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಂ 35 ೮ ರಸಮಯ ಸವಾ ಗನ ರ ಮಾವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಣರಣ. ( pe 
ಲೋಗರ ಐಎಫ್‌ ಎಂ015/0-29, 08,2015) 
s4T 7 ಮಾಲೂರು ತಾ. ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-99-ರ ಸರಪಳಿ 98.40 ರಿಂದ 102.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬವೃದ್ಧಿ 400.00 | 333.27 
NSW ಮಾಲೂರು ತಾ॥ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 102.40 ರಿಂದ 103.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 000 500% 
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ಒಟ್ಟು 1590.60 
ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 9150,50 | 6417.69 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಭಾಗೆ [ | Wa 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
[ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌9ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯ ದ್ನಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. Too 1 
- J ಒಟ್ಟ 800.00 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
— 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 105.70 ರಿಂದ 10680 ಕಿಮೀವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-05) 400.00 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16.20 ರಿಂದ 17.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 450.00 
ಒಟ್ಟು —Re 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ “T 
'ೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ51.00 ರಂದ 6200 ಸ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತಯ ಅಗತ (ದ್ವಿಪಥ) ಕಾಮಗಾರಿ “J 00.00 | 1625 


ಒಟ್ಟು 


900.00 16,29 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಡಿವರೆಗೆ ವಯಾ ಹೊಸಕೋಟೆ ಆನೇಕಲ್‌ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-35) ಸರಪಳಿ 5.70 ರಿಂದ 13.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ. 


450.00 


489,45 
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ಸ 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು we ese 
7 CTT 
2 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-05) ಸರಪಳಿ 63.62 ರಿಂದ 66.62 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | S000 | 14459 | 
ಒಟ್ಟು 600.00 634.04 
ಚಿಂಶಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 ಚನತಾಮಣಿ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-82) ಸರಪಳಿ 48.25 ರಿಂದ 49.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 175,00 170.33 
| prey 300 | 17035 
7 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 3325.00 | 2613.66 
|_| ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ } 
— ನನಾ HT 
s[ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ (ಎಸ್‌.ಎಚ್‌ -47) ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 166.60 ರಿಂದ 166.50, 169.70 ರಿಂದ 169.90 ಮತ್ತು 173.38 ರಿಂದ 175.28 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 400.00 5.69 
TT ಒಟ್ಟು 4000 | 569 
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
65/1 ತಿಪಟೂರು ಘಾ 'ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47ರ ರಸ್ತೆ ಸ144.72 ರಿಂದ 145.72 ಮತ್ತು 147,72 ರಿಂದ 15163 ಕಿಮೀವರೆಗ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 
|66 [2 ಬಡರಿಸಾಮಗಾನಿ ತಿಪಟೂರು ಠಾ: ನೊಣವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗರಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಸ೦.85 ರಿಂದ 475 ಕಿಮೀಪರೆಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/ಗ54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ ದ-3107.2015) 
613 ಬದಲಿ_ಕಾಮಗಾರಿ ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಸೂರು ಕೆರಗೋಡಿ, ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 8.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗ್‌ ರಸ್ತೆ 200.00 
ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/!54/ಣುಎಫ್‌ಎ/2015/0 31.07.2015} 
6814 ಸಪಬೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-47ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 151.63 ರಿಂದ 152.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 86.15 
ಒಟ್ಟು 600.00 547.16 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 
sli ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ॥ ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆದ್ದಾರಿ 33) ಸ:85.20 ರಿಂದ 86.00 & 87.48 ರಿಂದ 88.50 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಉಳಿಕೆ 175.00 205.60 
ಕಾಮಗಾರಿ) _ 
7|2 ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ನಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಸಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ.10 ರಿಂದ 9.00 & 13.50 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 495,00 
| INS ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 670,00 
7 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 1670.60 | 1224.67 
|_| - ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಶಿರಾ ತಾ: ರಾಖಿ-4-ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 460 ರಿಂದ 5.20 (ತರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 5.47 ರಿಂದ 8.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (5054- ಜಿಮುರ-ಸು) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿರಾ ತಾ: ರಾ.ಹೆ-4-ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, 
11t ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ರಿಂದ 5.20 (ತರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 5.47 ರಿಂದ 8.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 250.00 | 229.43 
(ಲೋಇ154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015 (ಛಾಗ--1)6:02.12.2015} - 
712|2 ಶಿರಾ ತಾಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ತಾಟಪಳಲ. ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.56 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159) ಬದಲಿಗೆ ಶಿರಾ ತಾ. ರಾ.ಹೆ- 250.00 227.51 
4ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು ಹೊಸಕೆರೆ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.56 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:142:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:17.94.17) 
73 |3 ಶಿರಾ ತಾಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ, ಐ.ಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡ್ಸಳಹ ಅಂಧ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 4.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಉಜ್ಯ | 300 | 000 | 
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A ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ಪಾನತೀರುನ 

ಸಂ 

[7] 7 4 
ಸಮಾ ಕತ — 

1 ನಂಜನಗೂಡು ಈಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84-ಎ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 - ಬಿ ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 | 246.72 
8912 ಮೈಸೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಸ್ತೆ 169.07 ರಿಂದ 180.97 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
90[3 ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ವೈಸೈಡ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1000.00 
91 | « | ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ) ಸ: 214.55 ರಿಂದ 216.15, 231.65 ರಿಂದ 231.80 ಮತ್ತು ಸೆ: 232.20 ರಿಂದ 232.35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸೆಗೆ [ಸೂರ | 42332 

ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೂತ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ. 228,80 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ” ” 
92|5 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗರ್ಗೇಶ್ನರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಹಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ) 300.00 226.00 
ಒಟ್ಟು 3040.00 | 1995.23 
1 | ಘಾ UT] 
3[1 ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಗನ್‌ಹೌಸ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್‌ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ತಡೆಗೊಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 296.00 | 166.99 
ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ K 
9411 ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆಯ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರವರ್ಶಲ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 33 ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ.184.54 ರಿಂದ 18145 ಕಿ.ಮೀ) 3050.00 | 3497.66 
" ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು: 3050.00 
[) ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು 19811.00 | 17617.25 
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ 
Wl ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
9|1 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಃ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ" ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ.108)ರ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರೆವು ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನದ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ, 843.58 | 23156 
N N ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-108) ರಸ್ತೆಯ ಸ.25.00 ರಿಂದ 45.62 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 500. | 450.72 
(ಹೆಬಾಳು ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ) ಸ.25.00 ರಿಂದ 26.70 (ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಿ.ಮೀ, ಸ.28.00 ರಂದ 29.00 ಕಿ.ಮೀ, ಸ.37.00 ರಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀ, ಮತ್ತು ಸ.40.00 ರಿಂದ 45.62 ಕಿ.ಮೀ) " K 
97 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ, ಹಂಪಾಪುರ- ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-120) ರಸ್ತೆಯ ಸ.9.00 ರಿಂದ 10.75 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 200.00 155.82 
ಕಅರ್‌ನಗರ ಕ್ಲೇತ್ರ ಬಬ್ಬು 134358 | 83810 
ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ ತೆರಕಣಾಂಬಿ (ರಾ.ಹೆ.-86) ರಸ್ತೆ ಸ. 52.00 ರಿಂದ 52.50 ಮತ್ತು 6100 ರಿಂದ 65.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 495.00 | 37353 


Rn -uede AUNT 
| Rr 
Ueda Fp yoscse 05°99 Ro 0S9 ‘0SE9 Hoa 0029 ‘x Fa (61-@en) oyoeros - sapere «es eu 
Urea Yo voces 6i'i9i moa 6r6s! w Fp (61-we0) oq ‘00 ‘oe - efamuone es cabog 
FB} culo 
Rn 
ಲೀ £9 ಭಂ 300% oy pop orses coke o#p'co Fo ೦9 ೦೧'ಡ - ರಗುಬಇಂದ :ಅ ಲಟನಣಂಂಂಣ 


‘ofeyer Hues Yo (shen pope ote kes Be ghapegs fs) yosase prop Hoo 6h ‘x (eu-geo) Fp pha pBapmefs-slleyon “ee ceushey 
“cpfewon Ueda %o ಗಂಡ ಉಂಲ್ರರೀಔಂಂEಂn ) Kpse 3038 00211 poo 00901 ¥ (GL) Fo Hip coped akon ce ೧ಬಿ — 


} [ 
Memos F 2oghe pee) ous seu dkde Ways Boe IT HASHES 00'SH 200 0ST ( 6t-oduw Reo) mofo pp oBopeshes amuond 


FB ame 
ಬಲ RRR 
: re voice Hos 
Ka 
owas Ldn Tec appEHS Ho Hp Lv Hoy Ov'sceo ceo mp (Lp-0tnp Keo) gupm-pogs cakes pempepoece 


Bk ppg 
| Tn F3 bupee 
ಅಂಸಿಂಣಂಂಐ ಲತ ನಂ ಉಂಬ ೪೧ ರಘಂಂರಂಜ ಬಲಿಜ ರಲ ಭರದ" SISTYI Hoo 001 (೯೯ - 2D) Glug feo Gren - oyspnuy tes Bear 
ಲಲ ನಯಲ್ಲಆದಿವಿ ೨೦೪೦೮೬೧ ,ಛೆಔ ಧರಂ O£CY1 oO 00°EY1 z [uo 
K Mes O6vE nog o8ve omer soya Fo cooleug- ens) swoop wroo snon-coveie Hows I 0SL21 ope ofp pgon-covpuon ‘ee hyo | 
Vel o°1T + 
"use Rorppran sarod 6% (00 ೧4 1 
ಭೊ) ಭಧಸಂರ'9 09161 D೦Q OTL6L SYS 00896 HOO 006561 ‘x Fes (06 p9 hes) YOEIL'G 005881 HC 009181 oor (va-'e0) cpokp weuenosreng ‘ce Bear 9 
— ವಾ I 
$% onc 


I 
§ 


[rsoeve IN | Ran -pea enum 


98°089L 


00059 | ಸಂ 
00°0Sy K ue SUA Fo Hpi scE'eSIL Moo 0T'S9 Rox opokp (98-w'eo) TOULLR-Domiheen ‘Ce Fp ae 


| 5 open 

oWsey R er Fi} vue 
3 R - F 

£0 | 

ಉಂ ಹಜಜ ಬೀಜದ 


9682 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


———— 
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ನನ್ನನಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ; ಹರಂಗಪಷ್ನಣ ಅರಾಣಿರ ರಸ್ತ ಎಸ್‌. ಪಟ್‌-7) ಸರಪಳಿ $148 ರಿಂದ 8868 & 752 ರಂದ 9127 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಿರೀಸಾವೆ ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-8) ಸರಪಳಿ 0.6 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಂ ಮಂಡ್ಕ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌-ಹೆಚ್‌-47) ಸರಪಳಿ 123.00 ರಿಂದ 128.84 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರನಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಲೇಶ್ರ ಒಟ್ಟು 


'ಅರಹಣಿರೆ ಕ್ಹೇತ್ರ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ-7) ಕಿ.ಮೀ. 91.27 ರಿಮದ 117.52 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು: 


ಚೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
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ಅಂದಾಜು | ಪಾವತಿರುವ 


2201.00 | 2321.81 


1400.00 1323.99 
1400.00 1 1323.99 


ಜೌಲೂಹ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿ.ಮೀ. 448.00 ರಿಂದ 475.84 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ನಾಗಲಕೋಚಿ-ದಾಗಿಂರಂ ಗದ ರಸ್ತೆ-ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-57 ಕಿ.ಮೀ. 455.45 ರಿಲಬ್‌ 455.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ) 
ಉಟ್ಟು 3 Ks ಕ್‌ 


70.00 


ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಟ್ಟು; 
ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಲ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (2) ಹಾಸನ ತಾ:ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೇಚೌಕೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-21 ರೆಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.90 ರಿಂದ 31.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರೂ.1200.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2-ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾವಣಿ) 
(ಲೋಇ:26:ಐಎಫ್‌ ಎ:2014:0:15.11.2014) 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ಧ-ಹಾಸನ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71ರ (ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 
0.45ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 6 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸ೦-57) ಕಿಮೀ 475.84 ರಿಂದ 490.24 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77317) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು ಮುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ಥೆಯ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-71) ಕಿಮೀ 49.00 ರಿಂದ 56.87 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ)(77320} 


ಹಾಸನ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರೆಸ್ತೆಯ(ರಾಹೆ ಸಂ-21) ಕಿಮೀ 2100 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂದ 28.40 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77068) 


960.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ 494.34 ರಿಂದ 496.20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77323) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ನಗರ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಾ.ಹೆ. ಬೈಪಾಸನ್ನು ಸರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂ-7)ಇ) ಕಿ.ಮೀ.1.60 ರಿಂದ 2.10 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(86722) 


[ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ--ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7] ರ ಕಿ.ಮೀ 50.45 ರಿಂದ 50,65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 50.65 ರಿಂದ 51.90 ಕಿ.ಮೀ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ(88349) 


[ಹಾಸನ ಕಾ. ಶಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ಸ.35.00 ರಂದ 36.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 97879 
ಸ ಉಜ್ಯ ಪೆದ್ದ ಸ ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 


[ಹಾಸನ ಶಾ. ತಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ಕಿಮೀ 36.60 ರಿಂದ 38.328 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗುರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ) 


ಹಾಸನ, ನಗರದ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂರ್ಪಕಿಸುವ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 3.00ರ 7.00 ಕಿ ಮಿ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
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7 ಜಣ 


[ಸವ ಬರ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಯ ಬಾಗಲಕೊಳ ಬಿಳಗಿರಿರೇಗಳಲೆಟ್ಟ ರಾಹೆ ಕಿಮೀ 49274 ರಂದ 4935 ರವರೆಗೆ ನಮಾಗಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಕರ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಜ್ಯಾಮ್‌ ಬಾಟಲ್‌ ಡ್ರೈನ ಸರವಳಿ ೧25 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ನಿಮ್ಯಾಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾನ ಗರ ಬ್ಯಾಕಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಅಂಗಿದಿರಂಗನೆದೆಟ್ಟ ರಾಣೆ ಶಮೀ 40434 ರಂದ 49484 ರಭರೆಗೆ ನಮಾರಾಂತರವಾಗಿ ಯೊಸ ಕ್ಯಟಲ್‌ ಫೀಡ್‌ ಚೈರಿಯೇಪರು ಅಖಾರ ಘಟಿಗ್ಲಮುಂಭಾಗ ಕಾಟ್‌ ದನ್ನ ಮತ್ತು ಜರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಪ್ರಚ್‌ ರಕ್ಷ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (0847) | | 


ಹಾಸನ ತಲ್ಲೂಕು ೪) ಫಿಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ನಾಹರ ಬುಷ್ಪು ನಾಂತಿನಗರ ತನಕ ಬಡೆ ಸುಜರ್ಕಿಸಬ' ಅಭಿವ್ದದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (14853) 


[ಹಾಸನ ಜಂಲ್ಲೂರು 80 ಫೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಠನಣಭನಗರ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136956) 


[ರಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೇಮಾವತಿನಗರ ಶನಕ ರನ್ಪೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (138950) 


ಜಸ! ತಾಲ್ಲ್ಣಕು ರಿಂಗ್‌ ಬಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಭುಘ್‌ನಗದ ಪನಕ ರಕ್ಷೆ ಸಂವರ್ಕಿಸುವ ಅಭಿಚದ್ದಿ ಕಾಮಗಳು. (136957) 


ಒಟ್ಟ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


x | ಹೊಳಿನರಯೀಮರ ಶಾ। ಹೀರಿಸಾವೆ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ.-4) ಕಿ.ಮೀ. 4132 ರಂದ 5447 ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಂವೃದ್ಧಿ ಬನವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ಠಾಲ್ಲೂನು ದುದ್ಧ ಕಲ್‌ ಕಾಪರ್‌ ಹೃನ್ನ ನನ್ನಾ ಮುನ್ನು ಕ್ಷಯ ಮಾರ್ಗ ಸಾವರ ಅನುಗವಳ್ಳ 


ತಿರುಪಶಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌, ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧.೦೦ ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೋ೩/149/ಐ.ಎಫ್‌.ಎ/2018 ದಿನಾಂಕ : 19.2.2018 


ಹೊಳೆಸರಹೀಹುರ ಶಾಃ ಹೀರಿಸಾವೆ ಚಟ್ಟಯಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ.-8) ಕಿ.ಮೀ, 41.32 ರಿಂದ 54.47 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ-102 ರ ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ 


113.60 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (86867) , 


ಚೌಲಿಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೆಳಗೋದು-ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಮ್ಮದರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮರಿಗಿ ಕೋಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆೇಲೋಇ/149/ಐ.ಎಫ್‌.ಎ/2018 100.00 
ದಿನಾಂಕ : 19.2.2018 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಯೂಟ” ಡೆಸಿ.ಪುಡ ಅರಸೀಕರೆ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ದುದ್ಧ-ಶಾಂಶಿಗ್ರಾಮ-ಹರಿಹರಪುರ-ಪೂರೆನರಸೀಮುರ) ಎಸ್‌ಪೆಚ0 ಮೀ 7.೫ ರ್ನ ಮೂಂದುದ್ಧ ಗಾನ ಪಂಮಾಯನ್ನ ಇನ್‌ CEC 


ಹಾಸನ ಕಾ, ಶಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ಉಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಸಃ 36.49 ರಿಂದ 37.456 & 35.15 ರಿಂದ 37.69 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 95928 495.00 

ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಸಃ 37.456 ರಿಂದ 40.956 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ)95930 495.00 

[ಹಾಸನ ತಾ. ಶಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಸ: 40.956 ರಿಂದ 44.178 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ)95929 490.00 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು: 1960.80 | 1280.43 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ: ಜನ್ಮಾಪುರ - ವಣಗೂರು ವಯಾ ಹಾನುಬಾಳು-ಆನೆಮಹಲ್‌ -ಜಾನೆಕೆರೆ-ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ-ಹೆತ್ತೂರು-ಜನ್ನಾಪುರ-ವಣಗೂರು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 107 ರಲ್ಲಿ 7.00 ರಿಂದ 57.84 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2200.00 


2924.05 


ccc : 
ಒಟ್ಟು 


2200.00 


292405 


ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು 2 15278.00 


11992.28 


ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ 


ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಚೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ: 170.25 ರಿಂದ 183.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಹಿರಿಸೇವೆ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 


145] 2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-8ರ ಕಿ.ಮೀ 137.14 ರಿಂದ 148.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾಪೆ - ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ. 8) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 180.50 ರಿಂದ 183.49 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 15.40 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 23.50 ರಿಂದ 24೩3 ರಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು (ರಾ.ಹೆ 85) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 241.00 ರಿಂದ 242.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


Page 11 


1 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ -ವಿರಾಜಖೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1500.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ18.50 ರಿಂದ 28.50 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯ ದಿ (ಲೋಇ:317:ಐಎಫ್‌ ಎ:2021 ದಿ: 19.03.21) 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ -ವರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1500.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ;59.05 ರಿಂದ 
62. 00 ಹಾಗೂ 71.25 ರಿಂದ 76.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ನ ೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಃ317: ಐಎಘ್‌ವ: 2021 O:19.03.21} 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ -ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1500. 00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು 
ರಸ್ತೆ ಸ: 76.28 ರಿಂದ "2. 00, 93. 00 ರಿಂದ 106.25ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಲೋಇ317 ಎಫ್‌ಎ: 2021 O:19.03. 21) 


500.00 


ಒಟ್ಟು 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 78.20 ರಿಂದ 78.90ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.9೦ ರ ಕಿ.ಮೀ. 26.50 ರಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸುವುದು 


3050.00 


CT 


140.00 


ಒಟ್ಟು 


ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 


240.00 
3290.00 


0.00 


789.17 


5054 - ( 3) ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು 


66178.08 


48789.28 
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A ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು Wek ಪಾಪದ 
mm 3} 3 3 
[| 5054-03-337-0-17-160-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ .ಕಉಾಮಗಾರಿಗಳು"5 ನವೀಕರಣ A ಮ pu 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ” —T 
ನೆಲಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ 
171 ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ - ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 74 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 110 ರಂದ 3.10 ಹಾಗೂ 836ರಿಂದ 888 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಾಗಾರಿ ETN 
|| ಒಟ್ಟು } 55.00 0.00 
- 'ಬಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ —T 
2 1 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-39ರ ಸರಹಳಿ 6.30 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -39) 100,00 99.00 
ಒಟ್ಟು 100.00 99.09 
ಆನೇಕಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ el 
3 1 ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಅನೇಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-35ರ ಸ 94.60 ರಿಂದ 97.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 265.00 90.99 
ಒಟ್ಟು 265.00 90.99 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - 
41 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾ: ಬೆಂಗಳೂರು - ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 50,00 ರಂದ 5390 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ರಾ.ಹೆ -104) ನವೀಕರಣ 30606 | 2155 
ಒಟ್ಟು i — 219.94 
4 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು i 720.00 | 409.93 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾಗ }- I 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಯಲಹಂಕ ಕುಡುಮಲಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ- 09) ಸರಪಳಿ 52.40 ರಿಂದ 52.90, 64.60 ರಿಂದ 64.80 ಮತ್ತು 71.20 ರಿಂದ 73.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100,00 104.13 
ಒಟ್ಟು 100.00 | 10413 
_ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
6 1 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94)ರ ಸರಪಳಿ: 46.00 ರಿಂದ 54.00 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 120.00 113.16 
ಒಟ್ಟು 120.09 113.16 
ಶಿಡ್ನಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 
7 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-96) ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 15.00, 18.00 ರಿ೦ದ 19.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 150.00 148.42 
ಒಟ್ಟು 150.09 48.42 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ೯ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹೆ-82) ಸರಪಳಿ 54.00 ರಿಂದ 58.80 ಕಿಮೀಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ” 250.00 | 205.73 
ಒಟ್ಟು 250.00 | 205,73 
ಚಿಕ್ಕಬಳಳ್ಸಿಪುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 620.00 871.44 
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ಕ್ರ ಅಂಬಾಜು |ದಾವತಿರುವ ಮೊತ್ತ 

ವ ಮಃ 

7 ದ್‌ 

| s | ಸಾಷನಷ್ಕ್‌ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಸೇಹಷ ಕಸ್ತಷ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 00 | 0 | 
ಭಾಗ-2 x 

ಹಾಡ್ಗಬಳವುರ ಠಾ. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಘಾಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ೦.00 ನಂದ 5ರ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. EAN 
ಭಾಗ-2 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ, ಕೆ.ಎಸ್‌ ಠಸಹಂದ ಗಡ್ಡಂಬಚ್ಛಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ 


, ನಾರಸಿಂಹನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:10.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2 : 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದೆ ಅಕ್ಕುಪೇಟೆ ಬಮ್ಮಾವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಟಿಆರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿ: 
ಭಾಗ-2 
5600.00 
” | 'ಡೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ - 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾ. ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-74 ರೆ ಕನ್ನಮಂಗಲ ನೇಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ - ವಡ್ಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) (ಸ. 2.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಭಾಗ-1 
07ರ ಡಿ-ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಳೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:.00 ರಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀ: 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಾಗ-2 
ವಡಗೆರೆ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಭಾಗ-2 5 
ಕೆ.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಣಸಿ, ಹುಸ್ಕೂರು, ಹಾದ್ರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ 'ಶಾಳಲದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:0.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಭಾಗ-2 


'ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 400.00 


ಇಾನಷ್ಯವಾನನ ನನನ ಪಂಮಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ವರಗ ರಸ್ತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಎನ್‌”.ಜಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇನ್ನಮುಂಗಂ. 


300.00 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


7797 ರಂದ ಅಷ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಸರಪ 
ಭಾಗ-2 


| «| ತಾರು ಸೇರುವ ಹಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ:.00 ರಿಂದ 400 ಇ ಮೇವರಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಭಾಗ-2 K ” 


ಫಂ.0೦ ರಂದ 2.00 ಕೆ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
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ಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 ಕತ್ತಿಹೊಸೆಹಳ್ಳಿ, ಐನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಲಗೆರೆ, ಖಸಾಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಪುರುಷನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
K ಭಾಗ-2 


207ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ) ಸ 


ಭಾಗ-2 ್ಕ - 


—————————— 


ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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- " ಮೊತ್ತ | (ರೂಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲ 
— | ಸವಾ TT ET — 
(ನೆಲಮಂಗಲ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ) ಬೆಂಗಳೂರು 
- 1478.84 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗೆಲ ತಾ: ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದೂ ಹೋಗುವ ಹಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಣಿ.00 ರಿಂದ | 
1500.00 


5.70ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೋಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲೋಇಃ158:ಐಖಎಫ್‌ಎ:2013:6:01.01.2013 ಹಾಗೂ ಲೋಣಇ:657:ಿಆರ್‌ ಎ೦ಃ2015:6:12.01.2015 


ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಮುದ್ದತಿ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ376:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ©:30.01.19) 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೀದನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಮುದ್ದಶಿ ಸದಿಯ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಭಾಗ-1 K 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4ರಿಂದ ದೇವರಜೊಸಜಳ್ಳಿ. ಕಾಮಲಾಪುರ, ಅಗಳಕುವ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೊಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 1 
ಭಾಗ-2 

ಎ.ಪಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ರಾ.ಹೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಭಾಗ-2 

ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಬರದಿ, ಹಸುರವಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಬೊಡ್ಡೆಲೆ ರೈರ್ಧೈ ನ 

§ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಭಾಗ-2 ' 


-3) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5ನ 8ಮೀವರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನೆಲಮಂಗಲ ಠಾ. ಅ್ಯಾಪುಗೋಂಡ್ಲುವಿನಿಂದ ಬಿದಲೂರು, ಯೈನಹಳ್ಳಿ, ಶುಲುವನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೋನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಗಡಿ ತಾ, ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜ. 
0.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) . 
ಭಾಗಂ | - 
ನೆಲಮಂಗಲ ಅಂ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-3ರಿಂದ, ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರಿಮಣ್ಣೆ, ಕಟ್ಟೇಕಿರೆ ಮಾರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಿಡುವಂದ-ಏಲೆಕ್ಕಾತ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ,ಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಭಾಗ-2 


ನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಡಳ್ಳಿರಸೆ 


ಭಾಗ-2 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾ, ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಕುಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಗ ಸೋಂಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಭಾಗ-2 


ಸಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಓ.ಎನ್‌.ಎ.ಹಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ರಥದ ಬೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ಠಾ. 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಭಾಗ-2 k 
-15 ರಿಂದ ಲಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಯಾಣಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಭಾಗ-2 K 
ನ್‌ಹೆಚ್‌-75 ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳಿಗುಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಾವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಭಾಗ-2 
ಸ್ತೆಯ ಮಖಾಂತರ ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮಕ್ಳೆ ಸೇರುವಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಃ 
ಭಾಗ-1 ' 


ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20. ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಇನ್‌ ಸಚ್‌ 


ಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


'ರಾಜನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಲವರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ (ಮಧುರೆ - ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 
ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆ ಲಿಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅರಕೆರೆ - ಕಡತನಮಲೆ- ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-ಯಲಹಂಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 16.00 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[oo | ce | 


ಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್‌ಟಿಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 100 ರಿಂದ 5.00, 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 350.00 
ಭಾಗ-1 | 
ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ: 350.04 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಕಳಿ ಯಡ್ಕಾಳು ಮುಖ್ಯ ರಹ್ರಂಂದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 77977 150.00 | 1s | 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷ್ಟಾಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ನಂದರಾಮಯ್ಯಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ನಗರೂರು ಸೇರುವ -ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 180.00 


ಭಾಗ-2 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಂಡೋಡ್ಯಾನಿಷ್‌, ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಫಾರ 12.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 


೦ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಭಾಗ-2 


w 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರೆ ತಾ. ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಬೈ 


ಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಜಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ಭಾಗ-2 


'ರಕೇಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪುದಿಂದ ' 
ರಾಘಬೇಂದ್ರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಭಾಗ-2 


-39) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯಘಟ್ಟದ' ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು. ಬಾರಿ) 100708 


ೈದ್ಧಿ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಛೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


pi 


ಣ್ಣ ಲೇಔಟ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೋಟದ ಗು 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ಭಾಗ-2 

ಬೆಂಗಳೂರು ಉಕ್ತರ ಈಕಾ॥ ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ ವೀರಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹೆಚ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಢಾಬದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿ 

ಸೇರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ಭಾಗ-2 


(a 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾತ ಗಸ್ತಮದಿಂದ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಘಾರಂ ಮೂಲಕ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮದುರೆ' ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1200.00 


ಗ-2 ” 


| ಭಾಃ 
_ 
— 'ಹತವಪಾತಪಕಕ್ಗತ್ತ F 


ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
Accept Tender amount’ 406.73 


-ಉತ್ತರೆಹಳ್ಳಿ ವಯ ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ 209, 'ಅಗರ-ಅಗರದಹಳ್ಳಿ-ಸಾಲುಹುಣಸೆ ಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮಿಗೆಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 11.00, 
13.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
249.89, 


|) ಬೆಂಗ'ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾ. ಚೆಂಗ'ಳೂರು - ಜ್ಯಾಸಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜಾಲ - ದೊಜ್ಜೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಕ್‌ ಅಗಲೀಕರಣ 
403.73 


& 
[3 
pa 
pd 
[3 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ 


12.20 ರಿಂದ 


200.00 209.58 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಳಿಗೊಂಡವಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಇಂಗೇರಿ-ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00, 7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 


- ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಐಆರ್‌ಎಲ್‌ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌! 205.62 
Improvements to Road from H. Gollahalli-Karabele to join Kumbalgodu- Thataguni road from Ch. 
ಭಾಗ-1 ್ಸ ' 
; Accept Tender Amount! 337.82 
ಬಳಗೋಡು-ದೇವಿಗೆರೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮಗೆಪುರ, ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಅನೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೂ4.50 ರಿಂದ 8.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಜಿಮುರ) i 
ಭಾಗ-1 


200.00 


000 ® 2.50 Km in Bangalore South Taluk. 


500.00 211.24 


85.00 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರ ಕಿ.ಮೀ 20.50 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಂಬೀಪುರ -ಕಾರುಬೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ' 

ಭಾಗ-2 _ 
[ಜಿಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರುಬೆಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ಸೇತುವೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂಸ್ಟಾಧೀನ 


42.42 


3.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 


180.00 172.14 


ಭಾಗ-2 
ಬೆಂ (ದ) ತಾ ನೆಟ್ಟಿಗೆರೆ- ರಾವುಗೋಡ್ಗು, ಎನ್‌. ಹೆಚ್‌-209, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 208.74 § 
ಭಾಗ-2 { 
ಇಾಷಾರು ಸನಾ ಪಎನದಸ್ತ 7 ಹೂಡ್ಡಚಿರೆ ಹೆಂಕಟಾಮುರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 00 ನನದ 330 5.ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 2000 | 000 | 
ಭಾಗ-2 ¥ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತರಳುಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಭಾಗ-2 


ಫಿ 
} 
ಫೆ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಂ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಹ i 


ಭಾಗ-2 ' 


ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಗುರುವೇಬೋವಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಲೋಣಇುಔ।/ಎಘ್‌ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 24.06.19 
Improvements and Widening of Road starting from CH: 3.40 km of Ramohalli, Molagondanahalli, Gulaganjihalli, Kengeri, Thavarekere Road Joining to 


Thavereker in Bangalore South Taluk. 
i ಭಾಗ-2 ' 


ಚೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಈ. 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಠಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ರೂ.50.00ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ದೆಂಗಳೂರು 
K ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಚ್ಚುಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ. ರೂ.70.00ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲೋಇ/5।/ುಎಫ್‌ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 29.05.19 
Improvementsto Road connecting Hosakere Colony to Mukthingaga Temple (One time Improvements) in Bangalore South Taluk. 
ಭಾಗ-2 -, 


495.00 


’ 300.00 300.82 


400.00 314.43 


'ಶ್ನರ ನಗರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜಿನವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 
ಭಾಗ-2 
ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿನಗರ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ನಗರ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯ 


200.00 156.74 
450.00 .6 | 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸ್ತೆ ಭಾಗ-2 ST 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌-ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಾನ್ನಿರಾಮ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸ್ತೆ) 300.60 257.06 


. ಭಾಗೆ-2 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಕೆರೆಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸ್ತೆ ಭಾಗ3 | 500.06 EL 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಠಾ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಲಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗುಚ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ.0.90 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ) 1000.00 
ಭಾಗ-2 
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ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣವಾರದಿರಿದ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ, ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಡಿ.ಎಕ್ಸ್‌ ಮಾಕ್ಸ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ 
ಎಸ್‌,ಎಸ್‌.ವಿ.' ಗಾರ್ಡನ್‌, ಲೇಕ್‌ ಪ್ಯೂವ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ನ ಭಾಗ-2 2 


IE 


1 
4: 
Ri 


೫ p \ 


3640.00 2000.44 


ನಾತ | MSE 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. .ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಎದ್ಕಾನಗರ ರಜಾಕಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು . 850.00 183.00 


10.20 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲಿಕರಣ - 
300.00 117.06 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -7 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಬೇಗೂರು, ಮುತ್ತುಗೆದಹಳ್ಳಿ, ಮುಖಾಂತರ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರೆಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.00 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಭಾಗ-2 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶಾ ತರಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಕುಂ ಶಾಲೆ ತಲುಪುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 190 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಟಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಕುಂ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ 
ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
K ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ K 
ಸಂ. ಲೋಇ/8(ಬಎಫ್‌ಎ೧೧19(2 ಕಛೇರಿ) ೧೭15051 R 650.00 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಹಾಣ ಜಾಲ ಹೊಳೆಬಳಿ ಮಂಡೂರು (ಉತ್ತರ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ) ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
” ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಹ 
- A ಭಾಗ-2 ” 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ॥ ಬಂಡಿಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿ.ಕೆ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರೆಬನ್ನಿಮಲಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 480 


- ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂ: ಲೋಇಡಕಗುಎಘ್‌ಎ/2019(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿ: 15.05.19 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಈಾ॥ ಬಂಡಿಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಕೆ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರೆಬನ್ನಿಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 4500 ೦3.80 
ಸರಪಳಿ 4.80 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) p § 


ಭಾಗ-2 (ಎಂ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಪತಿ) 


ಸಂ ಲೋಇ/38/ಐಎವ್‌ಎ(2019(ಇ.ಕಛೇದಿ) ೧:-15.05.19 


41.21 
Improvements to road from Yarabanahalli to Join Gaddenahili from Km 0.00 to 0.80 in Jala Hobli Bangalore North Taluk. (One time Improvement 


ಬದಲಿ.ಕುಮಗಾದಿ 
ಸಂ. ಲೋಇ/38/ಐಎಫ್‌ಎ/2012(ಇ_ಕಛೇದಿ) ೭15.0519 y 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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ಅಂದಾಜು |ನಾವತೂರುವ ಜೊತ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
73 


1) ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-104 


f 2700.00 1861 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ದೇನಜಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಳು: Improvement to road counccting Kempegowda International Airport from SH-104 (Gollahallt cross) to NH-207 Ch 30.60 to 38.00) 


km Bagalur-Budigere road from Ch 0.00 to 9.00 km and from Razak Palya main road to Hoovinayakanahalll-Mahadeva Kodigehalif, Yediyur via Singahalli ta 
SH-104 Manchappanahalll link road in Devanahalli Taluk 


| 260556] 
ಪರರವಾತ | TT 
ಬೆಂಗ"ಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕಾಡಗ್ರಹಾರ, ಗುಂಡೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ. 400.00 
18.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ K 


ಬೆಂಗ'ಳೂರು ಪೂರ್ವ ಶಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ವೀಠನಹಳ್ಳಿ, 'ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಆನೇಕಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 180.00 
« ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಶಾ. ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬುಳಿಶಿವಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 3.00 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಜಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕಾಡಗ್ರಾಹಾರ, ಗುಂಡೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.00 | 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಭಾಗ-2 
ಬೆಂಗಳೊರು ಪೂರ್ವ ಠಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ಕೆಶಗನೊರು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಭಾಗೆ-2 
LLL - 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಠಾ. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದ ಮಯಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಚಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್‌ ಖಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಶ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ’ 
ಭಾಗ-2 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಕಾ. ಹಚ್‌.ಕೆ.ಎ ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋನದಾಸಪುರ ಮಾರ್ಗ 1,20 ಎಸ್‌.ಹಚ್‌-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ~ 
ಭಾಗ-2 


ಚೌಗಳೂರು (ದ್‌) ಕ್ಷತ್ರ ” 


ಆನೇಕಲ್‌ ಠಾ. ಕಗ್ಗಲೀಪುರದಿಂದ ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 7.05 ರಿಂದ 7.84, 9.50 ರಿಂದ 9.88 ಮತ್ತು 10.20 ರಿಂದ 11.00 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ) 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹ್ಕ. ಬೆಬ್ಬದಾಸನಷರ ಮಾಗ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿಯ ವಪ್ರೋಗೇಟ್‌ ನಂ.5, ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸು 0.0೦ 
- ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


400.00 


100.00 84,55 
132.73 

Tar 

300.00 239.73 


2.20 ರಿಂದ 8.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 


ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌*7 ರಿಂದ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ಎ.ಬಿ ರಸ್ತೆ'ಸೇರುವ ಸ0.0೦ ರಂದ 4.50 ೩ 6.00 ರಿಂದ 12.03 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಭಾಗ-! 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋಗೇಟ್‌ ನಂ-5 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂ.0೦ ರಿಂದ 
5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 


ಭಾಗ-1 


(a 


400.00 187.93 


825.00 7135.25 


ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋಗೇಟ್‌ ನಂ.5. ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 800.00 
ಭಾಗ-2 
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಬಿ.ಎ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ ರಾಗೀಹಳ್ಳಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 400.00 
ಭಾಗ-: ” 
1 ನ್‌ SSR ESE 


gy ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲೀಪರದಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


y ನನನಾರು ಮಂಜೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗ so |S | 
|3|] ಇಸ್‌ ಪಂದಾಪುಕ - ಡೂಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.09 ರಿಂದ 2.00 ಇ.ಮೇಠವಕೆಗೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ LN ENN 
KN ಇತರ್‌ ನ ಇಗ್ಗಮೂಡು ಗುಮ್ಮಲಾಮರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 25.50 ಯಿಂದ 28.25 ಇರ್ವಾಹಪರಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | TS | 


ಮೂಲ ಕ್ರಸಂ:(3)ಆ೮ನೇಕಲ್‌ ಈ: ಹಾರೋರಳ್ಳಿ-ಇಂಡಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ 18.40 ರಿಂದ 19.808ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ರೂ.200.0೦ಲಕ್ಷ. (ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ: ಜಿಗಣೆ ಹೋಬಳಿ 
ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ (ವಯಾ ಮುನೇಶ್ವರಸ್ಟಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ) ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ ೬0೦ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ರೂ.40.00ಲಕ್ಷ & 
6)ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ: ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾನುದಿಂದೆ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ (ಬ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಎರ) ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.0೦ ಕಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು 
'ರೊ.40.00ಲಕ್ಷ ಬದಲಿ ಕುಮಗಾರಿ ಆನೇಕಲ್‌ ಕಾ: ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಲಾಮುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2150 ರಿಂದ 28.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೋಇ:396:ಐಎಫ್‌ಎ೦2೦17:ದಿನಾಂಕ 30.05.17) 


Improvements to Road from Sarjapura (SH- 


499.50 


35) to Varthur via Ittagur Jathakondanahalli from Ch. 0.00 to 4.60 Km in Anekal Taluk 408.05 
ಭಾಗ-! 


ಇತರ್‌ ತಾ. ಇಗ್ಗಲೂರು - ಗುಮ್ಮಲಂಮರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರಸೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಔಎ.ದ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಭಾಗ-2 


499.50 


'ಧವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ನಂದ 174 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಭಾಗ-2 

ಇ ಅನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಚಂದಾಮರ-ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸರಪಳಿ 600 ೦೦ದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಭಾಗ-2 


499.50 


ಆನೇಕಲ್‌ ಶಾ. ಸರ್ನಾಹುಕ ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ 'ಖ್ರಾರ 


ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ, ಇಗ್ಗಲೂರು-ಗುಮ್ಮಳಾಪರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 26.20 ರಿಂದ 26.50 ಮತ್ತು 27.20 ರಿಂದ 29.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 


ಭಾಗ-2 
ಆನೇಕಲ್‌ ಹಾ. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ - ಚಂಬಾಮುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಭಾಗ-2 
ಓಟಿ ಸರ್ಕಲ್‌, ಕಾಲುಬಾಳು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಓಡಿಯಾರ್‌ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ವೈಸ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:ದಿ.12.08.2020) 


SL ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು § 
EE ವಿಭಾಗ ‘ - 
7 ಕ್ಷೇತ್ರ 

Improvements to road connecting Doddagangavadi, Jalamangala, Akkur, Kootakal, Jogeradoddi, Melehalli, Katakanapalya & other villages in Kootakal hobli in ' 


Ramanagara Taluk 


ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ - ಚೆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 85.80ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಾಯಕನಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ರಿಂದ ಸಾವನದುರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 


ಬದಲಿ ಕಾದುಗಾರಿ ರಾಮನಗರ ತಾ: ಕೂಟಗಲ್‌ ಹೊಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ-ಕೊನಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ: 134: 
ಬಎಫ್‌ಎ:2015: ದಿ-07.05.2018) 


155.00 


'ಮಾಗಣಿ ಹಾ, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಎದ್‌.ಪೆಜ್‌48 ರಂದ ಬಗಿನಗೆರ ಜಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಕೀಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋವಯೋಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ' 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರಾಮನನಗರ ತಾ; ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಖಭನೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 
ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ನಾಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಜ್ಞಾಲ ಮತ್ತು ದೇವಲಿಂಗಯ್ಯನಖಾಳ್ಯದ ಗುಂಡುತಶೋಮ ಸಮುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ 1 


ಕೆಲಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಠ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಜುಟ್ಟನಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಚೆಕ್ಕಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮಾಗಡಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರ ಕಣ್ಣೂರುಖಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣೂರುಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮುಖ್ಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) . 
ಮಾಗದಿ ಠಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರ ಹುಲಿಕಲ್‌ನಿಂದ ವಿರುಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ೦೦ದ 6.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮಾಗಡಿ ಕಾ. ಮಾಗಡಿ - ಸೋಲೂರು ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆಯ ಬೈಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ, ಬೆಟ್ಟದಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 3ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 
’ . 


2.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಡಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಸ್ಟೇ ಡ್ಲಿ ಉರಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0. 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಇ: 154: ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ದಿ-07.05.2015) K 


3 
ಸಂ 


ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಬೆದ್ದಾರಿ -85ರ ಹಲಿಯೊದುದುಗ್ಗ, ಮಾಗಡಿ 'ರಸ್ತೆಯಿಂದ್‌ ತೂಜಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರೆ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ.00 ರಿಂದ್‌ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


(ಒಂದು ಲಾರಿ ಅಭಿವ್ಭಲ್ಲ) (ಯೋಲ 684 ಐಎಭ್‌ಎ 2018 8.01.19) 18.27 
ಕಸಬಾ ಹೋ, ಮರಳಬೇವನಹರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಪೂಬಾರಿಪಾಳ್ವ ಮಾರ್ಗ ಆಅಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಯವ dಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ ಹಾಗು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಸ.0.00 ರಿಂದ 20ರ ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಮಾಡಬಾಳ ಹೋ. ಮಳದಖಾ' ಗ್‌ 0. .50 8. i ] 


[A 
Kd ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುರ) ರೂ.18200 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ 2 


'ಬಡದಿ ಹೋ. ಜಿಡದಿ ಪಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 'ಸ.ರ.40 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜೆ. 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 2) ರಾಮನಗರ ಶಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬಾನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಬ್ಬನಕುಬ್ರೆ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ತಿವ್ನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ (ಸ:0.೦೦ ರಿಂದೆ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋ 684 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ೧:08.01.19) 

ಕೂಟಗಲ್‌ ಹೋ 'ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ-ಕ್ಯಾಸಾಪರ ರಸ್ತೆಯ 060 ರಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜೆ.ಮು.ರ) 
ಕೂಜಗಲ್‌ ಹೋ ಕೂಟಗಲ್‌ -ಎರೆಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೋಗರದೊಡ್ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.9.00 ನಿಂದ 60೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


'ಮಾಗಡಿ ಶಾ. ಪಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.75 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಲಕ್ಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಕೀಘಟ್ರ, ನಾರಾಯಾಣಪುರ, 'ಅಡಲಿಂಗೆಯ್ಕನಪಾಳ್ಯ. 'ಮುಳ್ಳಕಟಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ 'ಮುಳ್ಳಕಟಮ್ಮನಪಾಳ್ಯೆ, ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ 
'ತಾವರೆಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಖಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ. ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ನಿಂದ ಕೋಕೋ ಕೋಲ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ) 4 ಪಂಥದ ರಸ್ತೆಯಾನ್ಸಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿೀ(ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) 


107.00 94.50 


293.00 285.85 


PR 
[3 
ಬ 
e 
ಅ 


Od LLL 
— ತತ | I 
provemcis 1 oad conhecting channamanshall, Kadankuppe, KP Doddk Caps & other villages in Kylancha hobli in Ramanagara Taluk 39000 | 000 | 

" ಧಾಮನಗರ ತಾ. ಅಕಷರ ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಂಪುರ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಅಣವ್ಯದ್ಧ 8.ಮೀ೧ರ ರಿಂದ 5.0 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ENE 


'ಬಡಲಿ_ಕಾಮಗರಿದಿ. ರಾಮನಗರ - ಜಾಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಬಿಳುಗುಂಬ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 'ಟಿಎನ್‌ಎಪಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತೆ) ಹಾಗೂ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಣಗ54ುಎಘ್‌ಎ/2015/O-31.07.2015) 


ರಾಮನಗರ ಈ. ಬಿಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೇಟಿ ಕುರುಬಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ) 

ಇನ ನಷಾಗತಡನ್ನಾನನೂತಮ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮ್ಮನಾಯಕಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

'ರಾಮನಗರ-ಮಂಚನಬಲೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 6.00 ರಿಂದ 1600ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ.400.00ಲಕ್ಷ) 


ರಾಮನಗರ ಈಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಿ.ಎಂಿ.ರಸ್ತಯಿಂದ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ. ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ. ತೊರೆದೊಡ್ಡಿ, ಇಟ್ಟಮಡು, ಬೈರಮಂಗಲ ಘೂಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ಎಲ್ಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 

ಮೊತ್ತರೂ.150.00ಲಕ್ಸು 

ವಾಡಿ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಕರಡೀಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಉರಗಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರೆಸ್ತೆ ಸ: 5.00 ರಿಂದ 5.06, 

ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಥಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.250.00ಲಕ್ಷ) 

ರಾಮನಗರ ಶಾ: ಎಸ್‌.ಆರ್‌..ಎಸ್‌.ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಲ್ಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಅಮ್ಮನಪುರದೊಡ್ಡಿಯ) ಇ 0೦ರ ರಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರೂ.350.00ಲಕ್ಷ) 


ರಾಮನಗರ ಈ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ. 0.೦0 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವಃ 


ರೆಗೆ ರೆಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ರಾಮನಗರ ಈಾ: ಸದಾ ಹೋಬಳಿ, 


ವೃದ್ಧಿ (ಅಂದಾಜು 


ರಾಮನಗರ ಠಾ: ಬಿಡದಿ ಮುದು 700 ರಿಂದ 765 ಹಾಗೂ 8.60 ರಿಂದ 10.00 


445.91 


a 
[3 
[ನ 
po 
[2 


ರಾಮನಗರ ಈಾ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಧಾಷನಸರ ವಾ: ಇಕ್ನೀಮರದಿಂದ ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸ: 450 ರಿಂದ 9.00 3ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಷನ್‌ ವಾನ್‌ ಮಾನ ಸೈ ತಾಡಸ್ನರವ್ಕಾ ಸವನಂದ ಜಯಪುರ -ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್‌ ಪಿರ ಬಎಂನಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ: 4. 
' (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


$5 ನಂದ 8008ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


240.00 


ಮಂಚನಬಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಟಮಾನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ 'ತಿರುಮಳಾಪುರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


'ದಗೆಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಗಾಣಕಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರ; 218.00 


ಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಡಿ, ಪಾದರಹಳ್ಳಿ. 'ಮದರ್‌ಸಾಬ್‌ ದೊಡ್ಡಿ, ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 


ರಸ್ತೆ 8ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 1400 
ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


445.00 


a 
[A 
[) 
[3 
ke] 


, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಕೂನಗಲ್‌ ನಾಗೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹುಲಿಕಿರ ಗುನ್ನೂರು ಸೆಃ 
ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


180.00 


6089 
270.00 


350.00 179.55 
200.00 181.01 


ರಾಮನಗರ ಈ. ಕೆ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ್‌ ಲಕ್ಕೋಜನಾ ಸೇದುವ ಲಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) - | 15000 | 120.20 
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಹುಜ್ಜಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹ್ಳಾ ಸೌರವ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ರಾಮನಗರ ಕರಳು ಉಸೆಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಸೇದುವ ಂಸ್ಸ್‌ಯ ತಮ್‌ 2೫0 ದ 03 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ) ' 
———LಿL 


‘| 9650.60 7928.64 


0.00 
0,00 


ಕಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌, 


25 ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜಿ.ಮು.ರ) 


[38 | 
*| 

ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 
— ಸಾಪ 3 


ರಾ.ಹೆ-48 ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪೆಮಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ) | 95 | 
ರಾ.ಹೆ-48 ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಲೆಮಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಾವಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ) 99.98 
ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ/719/ಐಎಫ್‌ಎಗ020( ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಎಂ.ಏಿ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುತ್ತುರಾಯಸಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮುನೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 


. 


ಮಾಗಡಿ ಶಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಜೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ/ಗ19ಎಫ್‌ಎಗ020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿನಾಳು ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂಕನಪಾಳ್ಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೊರಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. 


ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ/ಗ19/ಐಎಫ್‌ಎಗ020(3 ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 


12.11.2020 ಬಡಲಿ ಮಾಗಡಿ 
ಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ. ಎಂ.ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಂಸುರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಯಲು ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೀರನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಟನಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
' (ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ರಿಂದ 2.60 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ) 


ಮಾಗಡಿ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ/ಗ19/ಎಫ್‌ ಎಗಂ20(ಇ ಕಃ 
ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಎಂ.ವಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಖೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬೈರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯೆ ಹೊಸೂರು, ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಾಸಾಗ 
(ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 2.50 8.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 


'ಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ 
ರ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಗಡಿ ತಾ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಸ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (Lo 


ದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ/ಗ9/ಐಎಫ್‌ಎಗ020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12412020 ಬಡಲಿ ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಗಾನಹಳ್ಳಿ ತೊರೆಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತುರಾಯನಗುಡಿಖಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 


ಮಾಗಡಿ ಠಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೆಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಇದರ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ/ಗ19 ಎಫ್‌ ಎಗ020(ಇ ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ 12.11.2020 ಬದಲಿ ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುದೂರು ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಮದಿಂದ ಗರ್ನೇಶ್ವದ ದತ್ತುದಾಮ ಅಶ್ರಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 
0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) 


'ರಾಮನೆಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 
'ವತೇಷ ನಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ 
| ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
'ಮಿರಳವಾಡಿಯಿಂದ' ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಕೋಣಾಳುದುಡ್ತಿ. ತೋಕಸಂದ್ರ ಮಣಿಯಂಲಬಾಳ್‌, 
ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಲ್ಹೂಹ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, 'ಚನ್ನವಟ್ಟಣ-ತೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ 21.00 ರಿಂದ 34ರ0ಂಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕನಕಪುರ ತಾ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಅನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಾ ೦465 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 17.20 ಕ:ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕನಕಪುರ ತಾ: ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಮರಳವಾಡಿಯಿಂದ ಬನವಾಸಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಸೇರುವ ರದಸ್ನೆಯ ಸ್‌ 0.00 ರಿಂದ 6.40 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬಷನ ಸಾಮುಗಾದಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಹೆಬ್ಬಿದರಮೆಟ್ಟಿಲು. ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕಡಸಿಕೊಪ್ಪ, ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 85 ರಿಂದ 7.108ಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧೀಲೋಇಗ54/ಐಎತ್‌ಎ/015/-05.95-2015) ಹಾಗೂ (ಲೋಇಗಿ3ಿ4ಿ/ಬಎಫ್‌ ಎ/2016/0-20.95.2016) 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ: ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 'ದೊಡ್ಡಕುರುಬರಹಳ್ಳಿರಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.30 ರಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ (ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 2.70 ಕಿಮೀ) 
(ಲೋಣಇಗ154/ಐಎಫ್‌ ಎ/20151ದಿ-05.05.2015) 
ಕನಕೆಪರ ತಾ: ಹಾರೋಜಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನವಟ್ಟಣ-ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತ ಇರಪಳಿ 32.00 ರಿಂದ 34.00 ಕೆ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬಡವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾಃ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮರಳವಾಡಿರಿಂದ ಬನವಾಸಿ ಮಾರ್ಗ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.50 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 9. 
ಉದ್ದ 1.70 ಕಿಮೀ) (ಲೋಇಗ54/ವಎಫ್‌ ಎ/2015/5-05.05.2015) 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ಶಾ:ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಕನಕಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗುಳ್ಲಹಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1119 ರಿಂದ 11.405, 11.69 ರಿಂದ 128 


95, 14.325 ರಿಂದ 
14.575 ಮತ್ತು 25.85 ರಿಂದ 28.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 3.891 ಕಿಮೀ) (ಲೋಇಗ54ಎಘ್‌ಎ/2015/೦-05.05.2015) 


ರ ತಾಃ: ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, 


ಹಳ್ಳಿಕೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 


3ರ 8.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ರಸ್ತೆಯ 


ಕನಿಕಮರ ತಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಮೆಟ್ಟೆಲು. ಶೋಕಸಂದ್ರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗರ, ಮರೀಗೌಡನದೊಡಿ. 


ಡ್ವಿ. ಮಲ್ಲೇನಜಳ್ಳಿ “.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೀರಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎ 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 3.45 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ 0ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ತೆರೆ ಕಲ್ಪನಕುಪು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಾ 000 ರಾದ ೫ ಮಾವ 
ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಳ:255ಐಎಫ್‌ಎ:: 


ಭ್ರಿಣಿ-ಪೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಖಳಿ 3670 ರಂದ ಘಂ ವವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ 


36.15 ರಿಂದ 39.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋ; 
ಕನಕಖುರ ಶಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡದಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ಕನಕಪುರ ಕಾ. ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡದಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಮರಳವಾ 


(ಲೋಇ:255ಲಎಫ್‌ಎ2017:ದಿನಾಂಕ11.09.17) 


'ಮೊತ್ತರೂ.210.00೮ಕು .ಬದಲಿಗೆ ಕನಕಮರ ಶಾ: ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಳ:255ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.09.17) 


ಮರಳಬಾಡಿ ಹೋಬಳಿ, ಮರಳವಾಡಿಯಿಂದ ಕೋನಾಳದೊಡ್ಡಿ, ತೋಕಸಂದ್ರ, 


ಮೆಳನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿ 


ಕನಕಪುರ ಅಂ: 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ಮಪಟ್ಟಣ-ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 39.00 ರಿಂದ ವಡ್ಡರಕುವ್ಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾ, 
3.50ಕ8ಿಮಿಲ) (ಒಂದು. ಬಾರಿ) 


12.00 ರಿಂದ್‌ 19.00 ಕಿಮೀಖರೆಗೆ ರಸ್ಥೆ 
ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸೆ 


ಕಾವಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 12.00 ರಿಂದ 14.575, 


ಸ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ತಾ. ತಟೆ' 
2017:ದಿನಾಂಕ:11.09,17) 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ.300.00ಲಕ್ಕ) ಬದಲಿಗೆ 


ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


17.275 ರಿಂದ 18.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


‘| 280.00 200.00 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಕ್ಕಸಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-. 


810.00 713.89 


ತಾ: ಬನ್ನಿಮುಕ್ಕೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಗ್ಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬಾಳೆಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮು. 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:ಃ54ಎಫ್‌ ಎ:2015: ಭಾಗ-110-06.05.2015) (ಪು.ಸಂ-68)(ಕ್ರಸ.-1) 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಕನಕಪುರ ಈಾ. ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿರಿಂದ - ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಕನಕಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ಜೋಗುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ನೆರಿಂದ ಜೋಗಮಾನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, 
ನಿಡಗಲ್ಲು. ನಾರಾಯಣಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 5.50 ರಿಂದ 11.008.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಇಃ154:ಐಎಫ್‌ಎ2015: ಬಾಗ-1'ದಿ- 
06.05.2015) (ಪು.ಸಂ-68)(ಕ್ರಸ.-2) 


ನವ್ಯಾ ಾತನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಇ ನಂದ 2745 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರ 
06.05.2015) 


ಖ್ಯಿರ 


ಸೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 


po 


ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೋಇಸತಹಿಐಎಫ್‌ ಎ:2015: ಭಾಗ-1 


ನದತ ಇಾಮಗಾರಿ ಕನಕಮರ ತಾ. ಧವಾರವಾನಂಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಥಂರವಾ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೦.0೦ ರಂದ $30 3.ಮೋವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 


ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೋಇಗ54ಐಎಫ್‌ ಎ:2015: ಭಾಗ-1'80-06.05.2015) 
- ಶೀತಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಡೇಡೊಡ್ಡಿತಿಮ್ನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, 'ಬಾಲಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 


ಬವರ ಇಾವಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ಠಾ. ಇನಪನ್ಯಣ y 
" 30 ಮತ್ತು 30 ರಿಂದ 630 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ54ಖಎಫ್‌ಎ2015: ಭಾಗ-1:20-06.05.2015) 


ಂಗರಾಜಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ರಿಂದ 5.00 8. 


ಲೋಣಕ54:ಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1 ದಿ-06.05.2015) 


ಇಮಾ ವಷರ - ಗುಲ್ಲಹಟ್ಟೆಗಾವಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಧಿಪಳ್ಳ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ ಇಡಾ 000 ೦೦ಡ 100 ೩ 150 ರಂದ $00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ರೂ.250.00೦ಕ್ಲ) ಬದಲಿ ಕಸ ಕನಸಿಪುರ ಶಾ. ಕನಕರ - ಗುಲ್ಲಪಟ್ಟಿಕಾವಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸರಪಳಿ 0 ರಿಂದ 110 & 150 ರಿಂದ 630 


ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಸ54ಐಎಫ್‌ ಎ:2005: ಧಾಗ-180-06.05.2015) 

ಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಕನಕಪುರ ಠಾ: 'ತಮಳನಾಡು - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಅಣಕಡಬೂರು, ಸಾಲಬನ್ನಿ ಕೆಂಪಲನಾಥ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ಆಲನಾಥ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 
3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇಸ54ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1೬0-06.05.2015) 

ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕನಕಪುರ ಶಾ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, 'ದೊಡ್ಡಕಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಡುಪಿವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆಯ ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 

ಬದಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಲೋಇಸ54ಐಎವ್‌ಎ:2015: ಭಾಗ-1'10-06.05.2015) 

ಕನಕಪುರ ತಾ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೂಬಳ ಹುಣನಸಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3ರ 'ಅರಳಿಮರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕಕಬ್ಬಳ್ಳಿ. 'ಹೆಲಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಬ್ಬೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 


0.00 ರ೦ದ್‌ 
9.00ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮೋಢ54ರವಎಘ್‌ಎ:20150:02.03.2016) 


.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[3 | | 
500.00 169.99 
ಅ | | 


|e | wm | 


is 5 


ಕನಕಪುರ ತಾ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳ್ಳಿ 'ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಚೆಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ಸೂ॥8.30ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಗಾರಳಾಪುರ ಗೇಟನಿಂದ ಗರಳಾಪುರ, ಅರಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸಃ 0.00 ೦೦ದ್‌ 7.458. ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗಾಮೀಣ) (ಲೋಳಿಕ:ವವಿಫ್‌ ಎಂ2017:ದಿ9. 02.2017 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


ಕನಕಪುರ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ್ಳಿ ಟಿ.ಬೇಕುಪ್ರೆ. ನಿಡಗಲ್ಲು ನಾರಾಯಣಪುರ, ಮುನೇಶ್ವರನದೋಡ್ಡಿ. ಚೆಕ್ಕಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರಗಾಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಷಃತಿ.50 ರಿಂದ 5.80, 7.00 ರಿಂದ 825 ಹಾಗೂ 1.10 ರಿಂದ 14.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಡೋತಿಕ:ವವಿಫ್‌ ಎ:2017:5:09-02:2017 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


ಕನಕಪುರ ತಾ: ಧನಾಾತನೂಡ ತ್ರ ಕಬ್ಬಾಳು ಗಾಮ ಐರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಣಾಳಮ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಾಧಾಗು ರಸ ಅಗಲೀರರಣ (ಸರಪಳಿ 19.20 ನಂದ 20.20 & 21.50 ರಿಂದ 
22.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 

ಕನಕಮರ ತಾಃ ಎಕ್ಗಗನಡನಡೊಡ್ಡಿ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ಗೇರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ಇರವ 5.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಇನನಪರ ತಾಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ಘೂನ್ಸಿಸಾನಹ್‌ಬುಂದ ಹರಿಹರ, ಭೂಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾವಷ್ಯಾಾತನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತಾಯ ಹರಐಳಿ 2.00 

§ _ ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


151.80 


145.65 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. 


ಕೆಂಗಲ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣಾ ದಶವಾರ ನಾಗಬಾರ ಬ್ಹೆರನಾಯಕನಜಳ್ಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 16.00 ಹಾಗೂ 19.00 ನಿಂದ್‌ 23.00 


ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 


ಬನ್ನಪಪ್ರಣ ಠಾ. ತನ್ರಮಾರನಬ್ಞಾ್‌ 


ಪನ್ನವಪ್ಪಾ ಕಾ ಇನ್ನ 


ಲಸ್ಥೆ ಅಭಿನ್ಸದ್ಧ ಮತ್ತು ಸೋಗಾಲ ಕೆರ ಎ 


ಬೌಾಣಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೋಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆಯ ಸ135 


ರಿಗೆ ಕ್ರಾಣ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಹುಖ್ತ 


ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


495.00 


| 


- 150, 160 ರಿಂದ 180 ಮಜ್ವ 220 ರಂದ ಸಾ ಇವಾ 
ಆರ್‌.ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ) 


200.00 


ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.20 - 3.00 ಕಿಮಿ 
ಪೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನಬಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0. 
7360 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜೆಮುರ) 


ಪಾ ತಾ ಪ್ರಾಕಾರ ತತ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಮರದೊಡ್ಡ ಸ 
ಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ವಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಳ್ಳಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಠಲೇನಹಳ್ಳಿ ಭೂಹಳ್ಳಿ ಉಚ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗರಾಜಿಮರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 
. ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ) ' 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ಮವಟ್ಟ ಸುಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೆತಿಮ್ಮಸಂದ ಅವ್ಪೆರಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಲೇಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಧೈರಾಪಟ್ಟಣ ಕೆಸ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0. 
1.458ಿಮೀ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ) 
ಚನ್ನವಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಾಕಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೊರು ಒಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.೦0ನಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
(ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ನಾಯಿದೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
) 
ಚನ್ನವಟ್ಟಣ ತಾ. ವೈಡ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವೀರೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ರ) 
'ಮಂಹುಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಣಿಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 5. 
"ರ್ರಿ 
ಚನ್ನವಟ್ಟಣ ಶಾ. ಚನ್ಮವಟ್ಟಣ 'ಮೈಲನಾಯನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಚೆಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಇದವಪಳಿ 0.00- 3.50 ಕೆಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 
ಪನ್ನವಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಬಹಾಷ್ನಾ ಕಾಸ್‌ನಿಂದ ಮೈಲನಾಯಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸನ ಸರಪಾ 0.೦0 - 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ರು, ಹೊಟ್ಟಿಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಧೈರಾಪಟ್ಟಣ ಇಗ್ಗಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ 
ಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಷಸಾಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ. ಕೌಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ಕೆಸ್ತೂರು 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗಾಮೀಣ [3] 
ಮಾವನಾದ ಮೂವೃನಾಯಕನದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 1.50 ಕಿಮಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


ಇನ್ನಾ ಪಾ. ತಬ್ರಮಾಂನಡ್‌- ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಕಳಿ 


ಇನ್ನವಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಷಸಾತೆ ನಡೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ 


ಪಟ್ಟಣ ತಾ, ತಗಚಗೆರೆ ತಿಮ್ಮಸಂಡ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬ್ರಹ್ನಣಿಮರ ಮಾರ್ಗ ಹುಚ್ಚಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 000 - 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) 
\ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಾ. 'ಹೊರಿಗಹೊರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ಹೊಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸರುವ ರಸೆಯ ಸ:0.00 - 180 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಇನ್ನವನ್ರಣ ತಾ. ಭೃರಶೆಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿ - ಸಂಗರಾಚವರ ರಮಂದ ಭ್ಹರಸಟ್ಟಿಸ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸನಸಪ್ಯಾನು ಸಾಂ ಸಂ - 320 ಕಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾವಾಗಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 


~ 800 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ 


Kl 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಾ. ಅಕ್ಟೂರೆಹೊಸಣ ಗ್ರಾನರಾರ ಮಾಥಾ ಹಾಗಾಗ ಮಳೂರುಪಟ್ರೂ ಸೇದಿ ರಯ ಸಂ ಮಾವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಗಾಮಿನ 


55 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೇವೂರುಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸೂರುದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00, ಠಿಂದ್‌ 1.30 ಕಿಮೀವರಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಭ್ರೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದಿಂದ' ಕದರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 400 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


3 


ಚನ್ಸವಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ನಾಗಾಖುರ ಮಾರ್ಗ ಮೋಳೆಕ್ರಾಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 - 6.00 ಕಿಮೀ ವಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಒಂದು ಬಿರಿ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ) 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಗ್ಲೂಕು ಭ್ವೈರಾಐಟ್ಟಣದಿಂದ 


12.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋವಿಂಟೀಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಯಿಂದ್‌ ಕೂಡ್ಲೂರು ಸೇರುವ ರಲ್ಲಿಯ ಸರಭಳಿ 130 ರೆ.ಮೀನಿಂದ2.10ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡೆಸಿಮ್ದಸಂದ್ರ ಅವ್ಹೆರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಭ್ಹೆರಾಪಟ್ಟಣ ಕೆಸ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಳ 4.00 
ಕೆ.ಮೀನಿಲದ್‌ 5.00ಕ8ಮೀ ವರೆಗಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ. 101333) 4 


ಚಿಕ್ಣೆರೆ-ಚಕ್ಕಲೂರು-- ಐ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಅಂಕುಶನಜಳ್ಳಿ ಶ್ರಷ್ಣಾಯರ-ಮೆಂಗಳ್ಳಿ ಗೆರಕಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಇಗ್ಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.20 ಕಿಮೀನಿಂದ 


Improvements of road from Channa patna 
No.101598}] 


(ಮುಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗಲ್‌, ಕಣ್ಣು ದಶವಾರ ಮಾರ್ಗ ಬೇವೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಗವಾರ ಸೇರುನ' ರಜ್ಜೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ್‌ 1.108ಿಮೀ ಎದೆಗೆ 
೦ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಮಶ್ತುಬಿ) ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಅಬ್ಬೂರುದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊರೆಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್‌. ಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 480.00 


0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ4.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ವ [srs 
ಏ.ವಿ ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು ; ¥ | 4354570 | 


ಕ್ರ ' 
ಎ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನೊತ್ತ ಯಗಳು 


————————————— 

1 | ಪಾವಾ ನಾಸ SN NN 

WN ವಾವ ಕತ NN NS 
ರಜೆರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ00 ರಿಂದ 14.60 ಇಮೇವಕಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಎ.ವೈ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚನ್ಮನಳ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ, 'ಫರಳಪಂಟೆ ನಾರಾಯಣಮರ. ಶೇಷಾಪರ ರಸ್ಟೆಯ 00 ರಂದ 33ರ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕ್ರನಿವಾಸಮರ-ಹಂಗನೊರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 9.00 ರಿಂದ 1720 ಇಮೇಷಕಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [T0000 | 16275 | 

ನನವಾಸಮರ ಠಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ವಯಾ ಕೊಳ್ಳೂರು. ತಾಡಮಎಡೂಡ್ಡಿ ಜಿ.ಿಮ್ಮಸಂದ್ರ, ತಿರುವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 9.50 ಹಾಗೂ 11.70 ರಿಂದ 13.50 118.55 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
175.00 170,26 


ಸ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ, ಸೋಮಯಾಜಲವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ0.00 ರಿಂದ 10.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 


ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
|6| ಕೋಲಾರ ಶಾ: 'ಮುದುವಾಡಿ `ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ರಸೆಯ ಇರಾ 0ರ ರಂದ 700 ಕಿಮೀವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 700 | NaS} 
ಕೋಲಾರ ತಾ: ಕೋಲಾರ ಮಣಿಫಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪರ ರಂದ 16.40 ಕಿಮೀವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | T0000 | NS | 


| * | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-234, ಶಿವಪುರ, ಚಲ್ಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೆಎಂ ರಸ್ತೆ ಪಣಸಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಹೆಚ್‌ ನಲ್ಲಪಲ್ಲಿ (ಗಾಮೀಣ ಶಸ್ತೆ) 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ರಾಜೇಪಲ್ಲಿ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಲಾಡು ಜಿ.ಮ.ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 14.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗರಿ (1.00 ರಿಂದ 7.85 ಕಿಮೀ) 


'ಫೋಲಾರ ತಾ. ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಂಗಮಗರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೂರು, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, 'ಉರಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆ: 


ಧ್‌ ನಮಾ ವಾಕ್ಯ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಸಾತಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಟಾರಮುಡ್ಧಲಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3. 


0 ಹಾಗೂ 5.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ 
(್ಲಾರಸಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 


'ವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಹಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 2.92 ರಿಂದ 4.10, 4.80 ರಿಂದ 7.40, 8.00 ರಿಂ! 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ್ರಾಸ್‌, ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆ, ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 600 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 9.50 ರಿಂದ 10.00 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ” 


ದ 12.00 ಹಾಗೂ 15.70 ರಿಂದ 17.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶಾ: ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ವೈ.ಎಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್‌.ಪಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮುತ್ತಕವಲ್ಲಿ ಸೋಮಯಾಜಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಶಿ 
|p ಧವಾಸವುರ ರಸೆಯಂದ ಬನ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಲ್ಳಿ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಜಿ ನಸ ಸೇಡಾವ ರಸ್ನಹ ಸರವ ೦೦ ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾ ಪಾನಾನ ಇನತನ ರ್‌ 8 6 75 ಸನವಾಸಪರ ವಾ ಕಾನೂರು ಎಷ್ಞಪರ ಕ್ತಯ ಸರಪಾ 586 ರಂದ 730 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ಹೋಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಣ್ಣಂಗೂರು ವಯಾ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ, ತೊಂಡಾಲ, ಗೊಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಶಾನಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಘಟ್ಟ (ಜಮುರ) 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2.0೦ ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಃ154: ಎಫ್‌ ಎ:2015:ದ-14.05.2015.) 
ವೃದ್ಧಿ 


ಕೋಲಾರ ತಾ. ಮಣಿಘಟ್ಟ ದಿಂದ ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌75 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.00 ರಂದ ೫0.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 


100.00 98.02 


WL LN 


ಅಂದಾಜು 'ಪಾದತೊರುವ' ಮೊತ್ತ 
ನಗ | Ws 


ECE 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಂ: ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ವೈಎಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ.8ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.80, 7.00 ರಿಂದ 7.50, 9.50 ರಿಂದ 13.00 ಹಾಗೂ 16.50 300.01 
ರಿಂದ 19.20 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 14.70 ರಿಂದ 16.00ರವರೆಗೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ಎ/೧015/ದ-16.07.2015) 00 338.66 
ಶ್ರೀ 


ಪ 


'ನಿವಾಸಪುರ ಈಣ: ಆರ್‌.ಜಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂ೦ದ್ರಗಡಿ ವಯಾ ಮಂಚೇವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಎಂ.ತುಮ್ಮಲವಲ್ಲಿ, ಅನೇಪಲ್ಲಿ, ಮುದಿಮಡುಗು, ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು, ಚಿಂತಮಾನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೋ 35 ಬಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:20.02.17 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


ಶ್ರೀನಿಬಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ-ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಈಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ- 
ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.80, 2.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು ಸ,2.85 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ294:ಐವಿಫ್‌ಎ!2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17) 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ-ಪುಂಗನೂರು ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.00, 4.00 ದಿಂದ ೩10. £50 ರಿಂದ 7.40, 8.00 ರಿಂದ 8.50 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಪಾಳ್ಯ. ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ. ದ್ವಾರಸಂದ್ರ (ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡು) ಸಾಶಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:12.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3 


ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಈಾ. ಕೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್‌.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಪಾಳ್ಯ ನಂಜಿಹಳ್ಳಿ, ದ್ಲಾರಸಂದ್ರ (ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡು) ಸಾತೆಂಡ್ಲೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ11.25 ರಿಂದ ಟ.15 ಮತ್ತು 


MH 


[5 13.77 ರಿಂದ 15.31 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17) 


| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎ.ವ್ಯೆ,ಎ ರಸ್ತಯಿಂದ ಉತ್ತನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚನ್ನಪಳ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಕುಂಟಿ, ತೇಷಾಪಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.30 ರಿಂದ 7.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾನಿ ಬವರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎ.ವೈ.ಎ ರಸ್ತಯಿಂದ ಉತ್ತನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪಕುಂಟೆ, ಶೇಷಾಪರ ರಸ್ಸೆಯ ಸಃ5.40 ರಿಂದ 7.40 ಮತ್ತು 0.40 ರಿಂದ 1.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಎ 5 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇು294:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17) 


27 ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕಾ. ಎಂ.ಚಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ದೇನಸ್ಕಾನ ವಯಾ ಯಲ್ಲೂರು, ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, "ಅಗರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ದಿ ಬದಲಿ ಕಾನುಗಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಯಾ ಯಲ್ಲೂರು, ಚನ್ನಪಲ್ಳಿ. ಅಗರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಲೋಇ:294:ಐಎಘ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.03.17) 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಠಾ. ಹೆಚ್‌.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆದ್‌.ಚಿ.ಆರ್‌.ರೆಸ್ತೆ ವಯಾ ಬಂದಾರ್ದಪಲ್ಲಿ, ಸೊನ್ನೆಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಜಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಹೆಚ್‌.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್‌.ಚಿ.ಆರ್‌. ವಯಾ ಬಂಬಾಲ್ನಪಲ್ಲಿ, ಸೊನ್ನೆಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಲೋಇ:294:ಬಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29,05.17) 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರ್‌.ಜಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ಎ.ಕ.ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರಾಯಲ್ಲಾಡು, ಬಲತ್ತಮರಿ, ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 
ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರ ತಾ: ಡಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5 ಬರೆಗೆ ವಯಾ ತಲಗುಂದ, ಬುಸನಹಳ್ಳಿ, ಉರಿಗಿಲಿ, ಬಂತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಳಗುಂಜನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದವಗೂರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಗಡೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 


|3| 5.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[3 | ಕೋಲಾರ ತಾ, ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 


99) ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 5) ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕಿನತ್ತ, ತೊಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 0.00 ರಿಂಬೆ 4.00 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


99) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-234 ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಉನಿಕಿಲಿ, ಮೂಗಿಲಹಳ್ಳಿ. ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 880 ರಿಂದ 12.06 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕೋಲಾರ ಕಾ. ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಗರುಡಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 5.15 ಮತ್ತು 7.57 

ರಿಂದ 8.16 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.99) ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.99) ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಬ್‌.5)ಗೆ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು - 
5.15 ರಿಂದ 6,20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾ. ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 
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ಅಂದಾಜು |ಬಾಬತೊರುವ ಬೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಿಗಳಳ್ಲು) 

EE SS 

ಕೋಲಾರ ತಾ. ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ.5)ಗೆ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ವಯಾ ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಜೇಡರಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಮದರಿಕಲ್ಲು. ಮಾಡಬಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ, ಕೈವಾರ ಕ್ರಾಸ್‌ 450.00 395.51 


(ರಾಜ್ಯ ಜಿದ್ದಾರಿ-82) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀನಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೇಲ್ದರೆಗೇರಿಸುವುದು) 


| 36 | ಶನಾವಾಸಮರ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನವಾಸಹರ ಠಾ. ಕನಿವಾಸವುರ - ಮಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳ:12.00 ರಂದ 15.70 ಕಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 38 | ಶ್ರನಿವಾಸಮರ ಶಂ. ರೋಣೂರು - ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಸ್ತೆ ( ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ರಸ್ತೆ ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ9.10 'ಠರಡ 12ರ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ [Bodo {N98 | 
[35] ಸಾನವಾಸವಕ ತಾ. ಕಾೇಪನಿ್‌ನಪಥ್ಣಿ-ರಾಯಲ್ಪಾಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ040 ರಂದ 100 ಕಿಮೀ, 733 5ಂಡ 1480 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
«| ಶನಿವಾಸಮರ ತಾ. ಎಲ್‌.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂದ್ರಗಡಿವರೆಗೆ ಇಲದೋವಿ, ಕೂಟಬಲ್ಲಪಫ್ಲಿ ಡೊನ್ನಪಳ್ಗಿ, ದಿಗುವವಲ್ಲಿ, ನೆರ್ನವಲ್ಲಿ . ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ. ಮರಿಯಂವೆಟಿ. ಕೆ. ವಡಿಗೆವಲ್ಲಿ, ಕಾರಂಗಿ ಮತ್ತು 
ಮಟ್ಟಕನ್ನಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಹಾಗೂ 20.00 ರಿಂದ 2050 ಕೀಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
SSE ST SSIES SS IS SST SSNS Sp ee ls 3s 
| 42 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ವ್ಯಎಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್‌.ಪಿ. ಕಸವ 0 ರಂದ 1750 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 35000 | 33369 |} 
| ನಾ ಧಾ ನಾವಾಸಮರ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಹುಲ್ಗೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ವೈ.ಎಲ್‌ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 750 ನಂದ ೪30 ಕಮೀ, ಹಾಗೂ 13.00 ರಿಂದ 16.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
” ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾ ರಾರಾ ಕ ದಾ SCOUT 
| 45 ಥನವಾಸವುತ ತಾ. ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ರೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರೋಣೂರು. ದಿಂಬಾಲ, ಕೊಟ್ರಗುಳಿ, ಇಮರಕುಂಟೆ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ:1.40 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 2500 | 352 | 


ಹೆದ್ದಾರಿ-5) ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕಿನತ್ತ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 0.20 ಕಿಮೀ, 
ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 


18.89 


500.00 


'ಘಟ್ಟಹಳಿಯಾಂದ ಸೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಳೂರು, ದೊಡ್ಡ ಕು! 


ರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹ 
1.13 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

WN 
ES NS 
SS ತಗವಡನ ಪಾಸ ನನರ ಗರ ಸನ ರನ್‌ 
See ei ತಾ 5S ರ್ಣ ಇರದ ಕನ್ನ ಸತರ ರನ್‌ ಅಗಾ 
EL i EE LL 
SS TES SS SSR ENS TS SSS 
SS Sm SES SSIS SF TIES 70 EON OS SS SS SE TT 
EN LEE id Cn SE EL 


ಮುಳಣಿಗಲು ಈ: 'ಮುಳದಾಗಲು ರಾಮಸಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 6.0 ಸಮೇ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು |ಬಾವತಿಿರುವ ಬೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮುಳಬಾಗಲು ಶಾ॥ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ) 3 200.00 
12 ಮುಳಬಾಗಲು ಕಾಗ ರಾ.ಹ-4 ರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಣಿಗೆ ಮುಷ್ಟೂರು ಮಾರ್ಗಬಾಗೆ ಪು೦ಗನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ"0.00 ರಿಂದ 2.30 3ಮೀಷಕಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ y 
ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ॥ ಮುಳಬಾಗಿಲು-ಕೆ.ಬೈಖಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 14.80 ಕಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ। ಮುದುವಾದಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.20 ರಿಂದ 16.18 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಗ ಮುಳಬಾಗಲು ರಾಮೆಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.90 ರಿಂದ 9.00 ಕಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 


EEEERESS 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈಾ॥ ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್‌) ರಿಂದ ಅವಣಿ, ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬರಗಾರನೇಟೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈಾ॥ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ಮುಳಬಾಗಲು ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾರಂಡಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ, ಅನಂತಪುರ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ 9,00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


el 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಈಾಃ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗುರ್ಕಿ, ಆಲಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ತನೂರು ಹನುಮನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೇವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಃ ರಾ.ಜೆ 4 ರಿಂದ ದೇವರಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಪೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 4.40 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ' 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಲಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಯ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡಿಕಲ್‌, ಕೊಂಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಅರಿಬ್ಲಿಕಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.20 ರಿಂದ 9.0೦ ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಲು ಠಾ. ಆವಣಿಯಿಂದ ರಾಮಾಪುರ, ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು, ಮರಕಲಘಟ್ಟ, ಬಟ್ನಬಾವನಹಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ಎಂ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 1.10 ರಿಂದ 3 
ಕಾಮಗಾರಿ p 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ನೇಗಮೆಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸಾರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 20.80 ರಿಂದ'2200 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ ರಾ. ಹೆ 4 ರಿಂದ ಆಲಗಗೂರು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.90 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ § 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ 4 ೧೦ದ ಮಾರ೦ಡಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಅನ್ಮೆಹಳ್ಳಿ ಬಾಳಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.70 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಲೋಲೆವಲ್‌ ' 
ಕಾಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾ॥ ಹಳೇ ರಾ.ಹೆ 4 ರಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಮ್ನೇಸತ್ತಾದಿಂಟೆ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 5.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾ: 
_ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಗ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 234 ರಿರಿದ ಕುರುಡುಮಲೆ ಮಾದ ಗಟ್ಟ, ಸಿದ್ದ ಗಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತಯ ಸರವಾ 43ರ ರಂದ 3ರ ಮಾವರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ '}] KN 


ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


200.00 170.93 


300.00 0.00 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। ರಾಹೆ-4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ಜೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ಕಾಯಲೂರು ಸಾರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 00 ರಿಂದ 110, 1.33 ರಂದ 3.00 8ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 100.00 95.88 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ 4 (ಕಾಂತರಾಜ ಸರ್ಕಲ್‌ ) ನಿಂದ ಆವಣಿ, ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 7.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ i 


175,00 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ಮುಡಿಯನೂರಿನಿಂದ ಕೊಲದೇವಿ, 


23 300.00 


.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" 


ಬ 
ಬ 


40.00 


ಬ 
2 


75.00 


28 90.00 


ಮುಳಬಾಗಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-4ನ್ನು ಉತ್ತನೂರು, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.90 ರಿಂದ 5.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ] 95.00 87.92 


5 
ಸಂ 
«| 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಃ ತಾಯಲೂರು ಗುಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿಂಡಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ” 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಆವಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಲಾಪರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ' 70.00 


' ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸೋಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 


OE 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಘಟ್ಟು ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ಸಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಪುಣ್ಯಹಳ್ಳಿ, ಬಂಗವಾದಿ ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು 
- ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 
7300.00 
| ್‌ 


ON LN ಕ್ಷೇ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆ ರಾಮಕುಪ್ಪಂ ರಸ್ತೆಯ ಸ 7.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 19.80 


ಂಗಾರವೇಟೆ ಕಾ. ಉಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆ`ರಾಮಕುವ್ನಂ ರಸ್ತೆಯ ಸ 730 ರಂದ 58ರ 3ಮೇವಕಗ ಕ್ಕಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 19.80 


3 ಗಾರತೆರ್‌ತಾ ರಾರ್‌ನ್‌ತಷ ರಾವನ ಕಡ 3 ಡನ ನವರ ಸ್ಯಾನಾವ್ಯಾ ರಾಮಾಡಿ ಕ್ರ ನ 
|3| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ 8.00 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 

[4] - ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಂದ್ರ 21.00 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ” 
|5| ಕೋಲಾರ ವೆಂಕಟಗರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ3.30 ರಿಂದ 3.40 ಕಮೇವಕಗೆ ಐಯವಲ್ಲಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | > 


ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆ ರಾಮಕುಪ್ಪಂ ರಸ್ತೆಯ ಸ'7.30 ರಿಂದ 8.80 ಕಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭದೃದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ” 19.98 

SS ree 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಗ ಅಂಗಾರತೇತಿ ಠಾ ಕಡಲಥ್‌ ಸೃರ್‌ ಫಾರ್‌ ಸವ ಇಂದ್‌ ಇಡವ ಸನ್‌ ಕವ ಸವಾರ ಕಾರ ನಾ ನರ ಅನನ ಪಪ ವಾ ವಾ 

| 

[12 | 

13] 


3586.34 


17.28 
17.68 
17.19 
17.25 


17.48 
17.64 


183.66 
188.86 
16.72 


7039 
KN LL ELEN NLL. 
| ನಾರಾ ಮಾ ನಾವಾ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗಾರ ನ ಕಾಜಾರಾ ಸ್ನಾನ ಕ್ರ ನರಾ ನ SE ರಾವಾ ಕವಾಗಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
|| ಕೆ.ಜಿ.ಎಧ್‌ ಕಾ: ಘಟ್ಟಕಾಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮದ್ದಿನಾಯಕನಣಳ್ಳಿ ಜಯಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಠಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಸಯ ಸರವ 2ರ ರಂದ 147 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 420 ಕ.ಮೀವರೆ'[ ೦೦ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಮ ನ ನನ ಸ SE SS A 
OUT ಸನಾ ತವ ರಾಣ ಕಡ 57 ನಾವ ಕಾನ ತನ ನನನ 


295.79 


144.89 


174,94 


6 


ಬ 
[ 
© 
po 
[4 
[ 


py 
[7 


% 
ಷಿ 
ಕ 


3 ಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು [ಬಾದತಿಸಿರುವ 


| 21 | ಇನನಘ್‌ಾ ಕ ವ ಸರ್‌ ಫಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6ರ ನಂದ ೩40258.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಉಮಗಾರಿ 30000 | 000 | 
| 22 | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾ: ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಫಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೀತಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ನರ ರಂದ ೦.67.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 69.00 


ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಶಾ: ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ ಬೇಟೆ ರಾಮಕುಪ್ಪಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 150 ರಂದ 3.008.ಮೀ, 4.60 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 9.00ಕಿ.ಮೀ (ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


- ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾ: ಮುಳಬಾಗಿಲು ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ₹70 ರಂದ ೩208.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇಡವಫ್‌ ತಾ:ಅಂಡರ್‌ಸನ್‌ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಾಣಗೆರೆ, ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 200 ರಿಂದ 2.708.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


68.61 


60.00 40.00 


ಗವ್‌ ಪಾ ಆರ್‌ಎಲ್‌ ನಸ್ತೆಯ 6ನೇ ಮೈರಿನಿಂದ ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ, ಶೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂದ್ರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಠಸ್ತಷು ಸರಪ 6೧೦ ರಿಂದ 113 ಮತ್ತು 290 ರಿಂದ 739 ಕಮೀ ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರ್‌.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮಸಾಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫ್‌ ತಾ. ಕೆಜೆ.ಎಫ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಫಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ೦೨೦ ರಿಂದ 1.23ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಶಾ: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಭಾರಿ-96 ರ ರಸ್ಪೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಗೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನಾಗನೆಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಕೊಶ್ತೂರು ಮೂಲಕ ಹೊಂಗಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 


- 450.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) | som | 


ಕಚ.ಎಫ್‌ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-95 ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆಡದಂಪಲ್ಲಿ, ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಚಿಗರಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ವಿ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ರಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಜ್ಯ ಹದ್ಯಾ od - fa 200.00 
ದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


285.00 


3.508ಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಉಂಬರೀಕರಣ 


200. 


[ 


ಅಭಿವ್ಯ 


LLL 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


|1| ನಂಾಕಪಾಷ ಠಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾವಾಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ ೪ರ. ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
|» | ವಾನಾಕತಷ ಪಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರೂ ನಂದ ತೂಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ೦.20ಕ.ಮೀ ಮತ್ತು 180 ರಿಂದ 4.80 


ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
KN 'ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಸ್‌ ಫಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 33ರ ರಂದ 20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಂದ 14.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 180.00 
ಸ ನಿ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಈ. ಕಾಮ ಸಮುದ್ರಂನಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.30 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗ್ಗರಿ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 150 ಕಂಡ 33ರ 3.ಮೇವರಗೆ ಅಗಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಂ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 5330 ರಿಂದ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯ) ನೇರಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೂರು, ದೊಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ 
I ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 980 ರಂದ 10.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಗಾರವೇಟೆ ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.40 ( ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್‌) ರಿಂದ 14೨೦8.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ 
(ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ಪರಿಮಿತಿ) ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ - 


238.58 


108.36 


100.00 81.71 


ಕಾಮಗಾರಿ 


- ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲು ಹೊಳಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಸ: 0,00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ' 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಲಾರ ಶಾ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲು ಹೊಳಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ 1.36 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಳ:259:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:18.07.17) 


& 

0 

Hl 4) 
8 
ತಿ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ;ಬಂಗಾರಖೇಟೆ ತಾ. ಅಂಡರ್‌ಸನ್‌ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಾಣಗೆರೆ ನೀಲಗಿರಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.50 ಶಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃ ಹಾಗೂ 39.0 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇಃ259:ಐಎಭ್‌ಎ:2017:ದಿನಾ೦ಕ:06.07.17) 139.00 

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್‌ ಫಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪೌಂಡೇಷನ್‌ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಡಿಸ್ಪಿಕ್ಸಫಂಜ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ, ಕಂಲುವಹಳ್ಳಿ. 'ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚೆಂಬಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾಪುರ 300.00 0.00 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 650 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಇ:679:ಐಎಫ್‌ಎ:2018:0.08.01.19) 
. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ, ದೊಡ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ ಸಃ1005 ರಂದ 1035 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆರ್‌ ಪರಂಡ ನಿರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾ. ಹುನ್ಮುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ i 


BEEN OEE 


| 16 | 2418 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹಾ. ದೊಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 23.97 
| 18 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಠಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 700 ರಿಂದ 17.008.ಮಾ.ವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 770.00 0.00 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.07 ರಿಂದ 50ರ 3.ಮೀ.ವರೆಗೌ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಾಮಗಾರ 
ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಲಮಂದೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.90ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 200.00 0.00 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಬೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 5.55ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 7.05 ರಿಂದ 9.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರಂನಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಸಿಂಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.20 ರಿಂದ 3.148.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 


200.00 50. 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1 
ಕೋಲಾರ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.55 ರಿಂದ 13.55 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 200.00 183.33 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾ; ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ಕೂಸೆ ವಟ್ಟಿಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಬಾಲಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಳಮಗಾರಿ (ಒಂಡು' 


ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


ಒಟ್ಟು . | [438006 [191850 
ಕೋಲಾರ ಕ್ಲೇತ್ರ " 
ಕೋಲಾರ ತಾ. ರಾಣೆ-4'ರ ವ೮ಆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮೂಲಕ ರಾಹೆ-4ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.5757 280.00 302.05 


ಕೋಲಾರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಜ್ಜಾರಿ 3 ರಿಂದ ಶೇರಹಳ್ಳಿ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟೆಟ್ಟ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 128.80 
ಕೋಲಾರ ಶಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 4 ರಿಂದ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 139.42 


ಕೋಲಾರ ಠಾ. ವೇಮಗಲ್‌ `ಹೊಸಹ್ಳ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾವೆಗಲ್‌ ವನವಾತಿಹಳ್ಸ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ "T 100.06 |_ 9160 
ಕೋಲಾರ ತಾ. ಕೋಲಾರ ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ" “| 100.06 | 820 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಃ 


ಬ 
[vd 
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ತ ಇಂತಿ 
|8| ಸೋಾವಾರ ತಾ. ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ. 400 ರಿಂದ 12.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ T2500 [12238 | 
ಕಾರಾರ ಠಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೦00 ರಂದ 20 ಕಮೇವಕೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [30005 {15645 | 


5 ಸವಾರ ತಾ. ಹಾರಾರ ಮಣಘಟ್ಟ ರಸ್ತಹ ಸರಪಾ 30ರ ರಂದ 838 ಕಿಮೀವರೆಗೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಲ ಪಡಿಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
19 | ಕೋಲಾರ ಈ. ಬಂಗಾರವೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಂದ 17.57 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, 
| ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾಬಿ ಕೋಲಾರ ತಾ: ವೇಮಗಲ್‌ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 6.60ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲ ಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಲೋಇಗ54/ಎಫ್‌ಎ/015/ಿ- 


29.08.2015) 300.00 301.32 


|| ಇಷಮಾಮಾನ ನೋರಾರ ಫಾ ವ್ಗಶೇರಿಹಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಅರಾಭಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರ-ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.85 ಮತ್ತು299 | ೧೦೦0 | 5 | 
ರಿಂದ 4.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-29.08.2015) 
EEA ES EL 


ಕೋಲಾರ ಶಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ. 4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.60 ರಿಂದ 9.75 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:296:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ30.05.17) ” 


ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ. ಆರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ. 4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 9.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೋಲಾರ ತಾ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ. 4ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 


= 


ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಣಇ:259:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾ೦ಕ:18.07.17) 


ಕೋಲಾರ ಕಾ. ಡಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 2.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಬಪವಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕೋಲಾರ ಠಾ. ಬಂಗಾರವೇಟೆ 
ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 11.60 ರಿಂದ 12.35 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:296:ಬಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:30.05.17) 


ಕೋಲಾರ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ-75 ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರ್‌ ಮಾಬಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

| 18 | ಸೋವಾಕ 38 ಕೋಲಾರ ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 080 ರಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Too | BE | 

SSS Gms TS TEENS SITS SST SETS ST HSS SS SR 
ಕೋಲಾರ ತಾಃ ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಪಾಪರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು 'ಅರಹಳ್ಳಿ, ಜಂಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಉರಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 


3 


ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸೋಲಾರ ತಈಾ। ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-75 ವೇಮಗಲ್‌ ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕರುಡುಬಂಡೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂಡ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 


300.00 


00.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಕೋಲಾರ ತಾ: ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌5) ಡಿಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-95) ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಆಲೇರಿ ನಾಗನಾಳ ಮತ್ತು ಮೇಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 7.00 ರಿಂದ 
13.678ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕೋಲಾರ ಶಾಃ। ಮುದುವಾಡಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವೀರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ 5.85 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 12.60 500.00 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:368:ಐಎಫ್‌ಎ:2021 :01.07.21) 


——————————EUUU—T 300300 | 387940 


ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ವಿ( ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ಜಲ್ಲಾ ಮವ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.30 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 9.80 ರಿಂದ 13.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.076 R 
ಮಾಲೂರು ಶಾ: ಕೋಲಾರ-ಮಾಲೂರು-ಜೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ on ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್‌ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.೦0 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಪಡಿಸುವ' 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮಾಲೂರು ಶಾ: ಟೇಕಲ್‌ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ರಾಯಸಂದ್ರ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಊಸರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.50 ರಿಂದ 12.00 ಕಮೀ ವರಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0,135 ರಿಂದ 0.85 ' 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಫ/54/ವಎಫ್‌ಎಗ015/0-12.08. 2015) 
ಮಾಲೂರು ಕಾ. ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 12.60 - 15.30, 15.50 - 16.30, 17.00 ~ 22.20 & 3456 ರಿಂದ 40.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ತಾ. ಕಛೇರಿ ಮುಂಬಾಗ) 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
-ಖದಲಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು ವೇಮಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ RRR 

29.08.2015) 

ಮಾಲೂರು ೫. ಕೋಲಾರ-ಮಾಲೂರು-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 25.36 ರಿಂದ 26.36 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು- ವೇಮಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 6.50 ನಿಂದ 7.50 8ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ಲೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಲೂರು ತಾ: ಟೇಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹೊದಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್‌ ಆರ.ಈ.ಬಿ.ಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಣಂದ ೦೨೦8ಮೀ ವರೆಗ ಮಾಲೂರು ಚಾರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ' 500.00 
ಅನೇಷಮುರ ಮೂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಮಜ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ) ಛಾ A 


ಮಾಲೂರು ಶಾ; ಟೇಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್‌ ಆರ್‌.ಈ.ಬಿಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಃ: 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಾಲೂರು ಟೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಆನೇಪುರ ಮೂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ರೂ.330. 00ಲಕ್ಷ ) ಹಾಗೂ ಮಾಲೂರು ತಾಃ ಮಾಲೂರು ಟೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಆನೇಷುರ ಮೂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ) (ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ ರೂ.85. 0೧ಲಕು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು 
ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಅನೇಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಆನೇಪ್ರರದಿಂದೆ ನಿದರಮಂಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95 ಕೈ ಹಾಗೂ ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಚಂಬೆ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ 
ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಿಸಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಟೆಯನ್ನು 'ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೋಣು679:ಬಿಎಭ್‌ ಎ:2018:08. 01,2019} 


ಮಾಲೂರು ತಾಃ ಮಾಲೂರು-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 100 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು 1.00 ರಿಂದ 13.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮಾಲೂರು ಶಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.84 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ದ್ವಿಪಢಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಾಲೂರು ಶಾ. ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್‌ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.10 ರಿಂದ 0.70, 2.00 ರಿಂದ 2.30, 4.20 ರಿಂದ 4.50 
ಮತ್ತು 640 ರಿಂದ 6.90 ಕಿಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


289.97 


NS EN 
ಮಾಲೂರು ತಾ: ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಸಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀ ವರಗೆ” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಡಿಗೆ ಲಕ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಪನ ಹಾಗ್‌ವಾಗಿ ತಮಾಳುನಾಡು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 200.00 | 000 | 


|» | ಮಾನಾ ಹಾಬಾದೂಂನ ಇವನ ಎಂವಿ ದೊಡ್ಗಮನ್ನ ಮಾರ್ಗವಾನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ $00 ಕಿಮೀಯುಂದ 17.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು | 50 | 
' ಬಾರಿ) - 
| 22 | ಮಾಲೂರು 'ತಾ. ಲಕ್ಕೂರುನಿಂದ ಚಿಕೃತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಮೀವಕೆಗೆ`ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 100.00 | 000 | 
23 ಮಾಲೂರು ತಾ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ 75.00 
ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

24-1 ಮಾಮರ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸರದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಂವೃದ್ಧಿ ಸ. 6.00 ರಿಂಡ 100 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 1150 ರಿಂದ 13.08 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 3000 | 000 | 
| 202 | ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 39129.54 | 2151787 
1 | ಪಾನಕ ನಾಗ NN 
— ಸಂಕನನಾರ ಕತ NS NN 
(1 | ಗರಟಡನಾರು ಕಾ ಪಕಾಸಂಡ್ರ ಗಾಂಜದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರವ 3170 ರಿಂಜ 39.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20600 {BIS | 
|2| 'ಸನವಡನಾರ ಇ ಕವರನಷ್ಗ್‌ದಾಂಡ ಇಡಗೂರು, ಕ.ಚೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ. ರಸೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 1000 3.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ T0000 | A | 
ಸನವದನಾರ ಠಾ: ರಾವ್ಯತೆದ್ಧಾರಿ 5 ನಂದ ರಾವ್ಯದಗಡಿಯವರೆಗೆ ಡಿಪಾಳ್ಯ ಮೇಳ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3000 ರಂಡ'33.36 ಕಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ, ಮೇಳ್ಯ ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:20.00 ರಿಂದ 24.90, 26.00 ರಿಂದ 27.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 375.00 37751 

ಕಾಮಗಾರಿ. ” ” 

EN ವಾಣಡ ಷಾಸಪಳ್ಳಯಾಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೊರ್ಗ ನಗರಗೆರೆ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 10.00 'ಕಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ T0000 {S20 | 
| 6 | ಸರವಿದನಾರು ಸಾಲ್ಲೂಕು; ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ.ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಇಡಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 180.00 168.61 
ಸಾವರನಾರು ಸಾ. ಚಂಗಳೂರು - ನಂದೂಮರ ರಸ್ತೆ 83ನೇ ಕಿ.ಮಿ ನಿಂದ ಅಳ್ಲಿಮರ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 500.00 
| $ [occa ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 9 ರಿದ ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡಸಂದ್ರ, ಮೇಳ್ಳಾ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94 ಸೇರುವ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 500.೦೦ 
|9| ಸಾವದನೂರು ಈ. ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಡಿ ಸೇರುವರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಗರಗೆರೆ. ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 800 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 25000 | 1s 


ಕಾಮಗಾರಿ 


TT 
ಗೌರಿದಿದನೂರು ತಾ. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 94 ರಿಂದ ನಕ್ಕಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಟನಕಲ್ಲು, ಪೆಚ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಲೋಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಗರಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 850 ರಿಂದ 13.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] 500.00 
ಗನರಬದನೂರು ಕಾ. ವಾಟದಡೊಸಹ್ಯಾ ನಗರಗರ ಈ 


ಸೆಯಿಂದ ಯೆಲ್ಲೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರವ 2.46 ರಿಂದ 335 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ [25005 | 36 


EECESEGN 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕರೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಡಾವಣೆ ಹುದೂತಿ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಧುರಾಶ್ವಥ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಂದು ವಾರ 50000 [3632 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌ 9 ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಗಾನಹಳ್ಳಿ- ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) | 50000" [36033] 

ರಾತಾ 3 UT 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೂಗುಬೆನ್ನಪಲ್ಲಿ-ಬೋಗೇಪಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಎನ್‌.ಜೆಚ್‌.7 ಸಂರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕ8ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” | 12500 [Sa] 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾ. ಪಿ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಪ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ:7.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 793 ರಂದ 75.00 8.ಮೀವಕಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ” |_ 18000 [T2054] 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾ. ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 18.30 ರಿಂದ 22.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” [_ 40000 [Toa] 

ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ ಕಾ. ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ ಗೂಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:10.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” | 40000 [405 | 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾ. ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.20 ರಿಂದ 10.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 100.00 86.68 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಗುರು ಬಿ.ಇಡಿ`ಕಾರೇಜಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 7000 | 53550] 
| S500 | 000 | 
| 

| 35000 | 

[$0000 | 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾ. ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 15.00 ರಂದ 17.00 & 30.00 ರಿಂದ 34.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. i 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕು. ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ16.00 ರಿಂದ 17.60, 23.00 ರಿಂದ 24.00 ಮತ್ತು 27.80 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ oo 


| 447 | 
es 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಗೂಳೂರು - ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 4.00 ರಂದ 6.00 ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ ತಾ. ಪಾತಖಾಳ್ಯ - ಬಿಳ್ಳೂರು - ರಾಶ್ಟೇರುವು -ಚಾಕವೇಲು - ಪುಲಗಲ್‌ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿಃ29.20 ರಿಂದ 35,60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-05 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -05 ವಯಾ ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ - ಜಿಲಕರಪಲ್ಲಿ - ತಿಮ್ಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 0.00 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


300.00 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾ. ಎಂ, ನಲ್ಲಗುಟ್ಟದಲ್ಲಿಯಿಂದ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ವಯಾ ಐಾಲಕೆರೆ - ಮಾಚೆನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ0.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕಾ. ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದಲನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ದೊಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ ಮಾರಪ್ಪನಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಧಿವ್ಯ 


ಈ ss 
ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ ತಾ. ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ32.00 ರಂದ 33.40 8.ಮೀ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಾ ಪರಿಮಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ಕ್ತ [೦೦ 
ನಿರ್ಮಾಣ, - " 


ನಾನಕ 


ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ವಯಾ ಗಂಗರೇಕಾಲುವೆ, ದಿಬ್ಬೂರು. ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -234 ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:13.00 ರಿಂದ 17.50 ' 2881 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
100.00 85.90 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [won | ws | 


| 
[4 
dg 


ME TEPEESESN ETE ETNIES SESE 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: 'ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನು ನಾಮಗೊಂಡ್ಸು, ಕ್ಷೀತೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4120 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4440 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


OE 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ: ಷಾನನಷ್ಥಾ ಪಾಂಡ ಧಾಗರದಾವ ಹಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಲ್ಲುಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.40 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
'ಚಕ್ಯಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕತ್ತ ಸರಪಾ 9ರ ರಿಂದ 11.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಇಗನಪಡಸಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು [T0505 |} 
|6| 'ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮೋಟಾರು ರಸ್ತಯಿಂದ ನಂದಿ ಗರಧಾಮಕ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ 770 ಮೇವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


ಬದಲಿ ಇಾಮಗಾದಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. 'ಮಂಡಿಕಲ್‌ ನಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ-ಅಮ್ಮಗಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 12.00 ರಿಂದ 18.008ಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-29.08.2015) 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ -234 ರಿಂದ ವಯಾ 'ಅಣಕನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ಲೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಚಿಂಗಳೂರು-ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ (ಹರ್ಜೆ-1) ಸರಪಳಿ:0.00 'ಹುಂಡ 415 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


367.50 


~] aw 
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ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 146.46 


95.13 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಮತ್ತು ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ2130 ರಿಂದ 21.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ತೀವ್ರ ತಿರುವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


= 
3 
pe 
k= 


ಚಿಕ್ಳವಳ್ಳಾಪಾರ ಹಾವ್‌ ಡಾವರ ಸ ಸರಪರ ನಂದ 10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [sooo | 335 | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಾ. ಅಜ್ಯಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ - ದಿಬ್ಬೂರು ರಸ್ತ ಸರಪಾಸ3ರ ರಂದ 10.06 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಡ್ರಿ 200.00 [3ST | 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಗುಡಿಬಂಡೆಯಿಂದ ರಾಮಪಟ್ಟಣ, 'ಮಂಡಿಕಲ್‌, ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 58 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:6.40 ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಕ್ಕ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಯನ್ನು 


204.11 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂಟ ಗಂಗರೇ' ಕಾಲುವೆ ದಿಬ್ಬೂರು. ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:1.50 
ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 15.30 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬದಲಿಗೆ ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಪಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಗಂಗರೇಕಾಲುವೆ, ದಿಬ್ಬೂರು, ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಶಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ:.50 ಲಂದ 4.80 ಮತ್ತು 16.25 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಮೋಇ231:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:08.08.17) 


200.00 


ua ] ಕಾಷ್ಟಡ | TS] 
'ಚಸ್ಯಬಳ್ಗಾಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಅಗಲಗುರ್ಕಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೀರಾಮವನ ತೌಡನಪಳ್ಳಯರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭನೃದ್ಧಿ (1.30 8.ಮೀ) 3600 | 02 | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರೈಲ್ಪೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಚದಲ್‌ಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ ಡಬಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


340.00 
700.00 
300.00 
500.00 
90.00 
90.00 
180.00 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆಶೇಸಂದ್ರ-ಸಾದಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. 'ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.25 ನಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಷಾಹಿ ಧಾಹಾನ ವಾ ಪಗ ಪಮಾ ಸಂಗನಷನ್ಳ ಮ್ಮನಪಳ್ಳಿ ತೌಡನಡ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ತೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರಗೆ) 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೌರಿಿದನೂರು ಠಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಪಕ್ಕಬಳ್ಗಾಸುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 2100 $ಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾ. ಮುಷ್ಯನಹಳ್ಳಯಂದ ಇರ್‌ಎಂನಿಷ್ಟತರಮ್ಮ ರವರ ಸಮಾದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ:095 ರಿಂದ 1400 $-ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. 'ಅಜ್ಜಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ-ದಿಬ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ:8.73 ರಂದ 10.26 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 58 ರಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಮತ್ತು ಇತೇನಹ್ಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 3115 ರಿಂದ 34.60ಕಮೀ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸವಳ್ಥಾಮರ ತಾ. ಮಂಡಿಕಲ್‌ನಿಂದ -ಶಿಡ್ಲವಟ್ಟ- ದಿಬ್ಬೂರುಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಿರ ಮ್ನಗಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 23.00 ರಿಂದ 2420 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಚಿ: 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತ. ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಹರಿಸ್ಕಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಅರೂರು, ದಿನ್ನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 
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ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಪಾತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 200.00 
180.00 


100.00 


300.00 


/( 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾ.ಹೆ-07 ನಂದ ಗೆಂಗಕೇಕಾಲವೆ ದಿಬ್ಬೂರು-ಮರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ 23ಗೆ ವರಗ ಸರಗ 55S 500 ಮತ್ತು 
19.408ಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ PA°AAUAj.Govt Letter No: PWD381IFA2019(Part- 


' IKEOffice), Dt:03-10-2019 
ಕಣಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬಚ್ಚೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 
Letter No: PWD381IFA2019(Part- 
IEOffice), Dt:03-10-2019 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿಕಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಹೀರೇನಾಗವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಿ.ಜೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-07 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿ 


PWD3811FA2019(Part- 
IO; K 


76.50 ಅರಿದ 


400.00 


ವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) Gov 


400.00 


ವೃದ್ಧಿ) Govt Letter No: 


300.00 


200.00 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಗಿಡಗಾನಹಳ್ಳಿ-ಹೆಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಛಾಯಾನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 
PWD381IFA2019(Pant- - 


200.00 


60.00 
60.00 


9090.09 


-ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾ: ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಚಧೊರು`ರಸ್ತಯ ಸರಪಳಿ 1455 ರಂದ 7೫ ಮಾವರ ಅಭಿವೃದ್ಧ 2000 


|2| ತಿಢಘಟ್ಟ'ತಾ. ಶಿಡ್ಛಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಿ.ಜಿ-ರಸೆಗೆ ಪಠ್ಲೆಚರ್ನಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇಹವ ಕಸ್ತಯ ಸರನ್‌ ಮಾವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - 'ಚೀಮೆಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಾಂ ನಂದ 8ರ ಮಾವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ "| 3500 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ ತಾ., ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-35 ರಸ್ತೆಯ 'ಮಾಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಡ್ಡಘಟ್ಟ-ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ (ಅಂಕತೊಟ್ಟಿಕ್ತಾಸ್‌) ವರೆಗೆ ವಯಾ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕಾಕಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿಗೆ' 650.00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 7,40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾ. ಶಿಡ್ಗಭಟ್ಟ-ಚೀಮೌಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಾ 7ನರ ನಂದ'12 ನರ ಇಮಾವತಗ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 


207.99 
143.68 
321.93 


325.70 


200.00 0.37 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಎಸ್‌.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ, ದಡಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮುಖೇನ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 500 ಕಿಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಷನ ನ ನವ್ಯಾನ್‌ ಮರ ಇವಾಸಾಡ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಟ್ಟೇಮರಿ ಸೇರುವ ರ 


ಸಯ ಸರಪ45 ರಿಂದ 15.70 ಕಿಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


0 


ಶಡ್ಡಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ-ಚೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 15.00 ನಂದ 50 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಯಾ ಪಿಚೇರ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ನನನ. 1530 ರಿ೦ದ 1950 ಕಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.40 ರಿಂದ 3.00, 3.40 ರಿಂದ 5.00, 5.30 ರಿಂದ 6.30 & 6.60 ರಿಂದ 7.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈವಾರ ಏನಿಗದೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:5.50 ರಿಂದ 9.00ಕಿ.ಮೀ ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಫಾ ನಜ ಕಂಡ ನಡ. ರಗ ಸೇರುವ ಬಯನಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರವ 

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಠಾ. ಕೆವೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಗೊರಮಡಗು - ಚಿಲತಡಪಿ ಕೆ. 
K ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಕೈವಾರ-ಏನಿಗದ್ಮಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪರ ರಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೆಸ್ಟೆಯ ಅಃ 


ೌಷ್ಣಘ್ನಾ ತಾ. 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಈಾ. ಗಡಿವರೆಗೆ ವಯಾ ವಾರಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಪರ್ತಿ, ಚಿಕ್ಕಪಾಪನಹಳ್ಳಿ, ದೊಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಶಡ್ಗಘಟ್ಟ ತಾ. ಹಂಡಿಗನಾಳ ಗಾಮದ ರಪ್ಯಾ ನೀರಣ್ಣಸ್ವಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 30 | 3B | 


| [ ಪಾಷ್ಯ ಕಸನಂದ ದೊಡ್ಡದಾಸೇಸಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕದಾಸೇನೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ವೈ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಇಾಮಗಾನಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) (ಲೋ.ಇ/4!8ುಎಫ್‌ ಎ:2020, 

ದಿ:12.08.2020) . | 

EL 
ES 
7 ಪಾನ ತಾ ಚನಾ 
7 ಸಾವಾಷಣ ಪಾ ಸಕ್ಯೇವಕ್ಷ - ಬಟಪ್ಥ್‌ - ಅಂಕಾಲಮೊಡಗು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ಸಃ1400 ನಂದ 1880 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
EA NE ELE LL 
SS AS SRR SHS FITS TO 68 US SS ST 


SS ER SF SRS SS FE Fo 30 SST 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಂ. ಮುರುಗಮಲ್ಲ -ಯನೆಮಲಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:30.00 ನಿಂದ 34.60 ಮತ್ತು 27.90 ರಿಂದ 29.50 ಕೆ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಜೆಂತಾಮುಣಿ'- ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.90 ರಿಂದ 1.50, 5.20 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
pS ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋನನಲ್ಲಿ, ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ. ಕೋಡಿಗೆಲ್‌, ರಾಯಪಲ್ಲಿ, ಬಿಲಾಂಡ್ಹಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮೂಲಕ ಆಂಭ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಸಿದ್ದೇಪಲ್ಲಿ - ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ - 'ಅಂಕಾಲಮಡಗು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ೦ದ 18.80, 18.80 ರಿ೦ದ 20.10 ಮತ್ತು 22.10 ರಿಂದ 28.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಕೃವಾಥ - ತಪೋವನ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 2.50, 4.80 ೦೦ದ 5.00 ಮತ್ತು 9.20 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 
ಚೆಂಶಾಮಣಿ ತಾ. ಚೆಲಿತಾಮಣಿ - ಮುರುಗಮಲ್ಲ - ಯನಮಲನಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 14.50, 17.80 ರಿಂದ 24.70, 26.40 ೦೦ದ 30.00, 34.60 ರಿಂಜ 35.50 ರವರೆಗೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


SENSE ESSENSE 484500 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾಗೆ - ಒಟ್ಟು | j 1187708 
ನಾಡ ನಾ a Ee 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ನೇತ್ರ 4 
ಜೆನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಠಾ. ಹೋಚಕಟ್ಟೆ - ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸೆಯ ಕಮೀ. ₹88 ನಂದ 33ರ ವತ್ತ ಕಾರ ನಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ s 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಶಾ. ಎಸ್‌.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಕೆರೆ - ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ' ಮುಖಾಂತರ ರ್ಲಾ.ಹೆ- 206 ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00ರಿಂದ 3.00 ಕ.ಮೀ.ವತಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಮೈಲುಕಬ್ಬೆ ಯಿಂದ ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿ೦ದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


(ಲೋಇಃ320:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17) 
ನ್‌ ವಾ ಪ್‌ TI STN SS TN CTI NE RE 
|5| _ಚನಾಯಕನಜ್ಸ್‌ ತಾ. ಸಾಬ್ಯಷ್ಟಿ ನ ಚಾರ ರಸವ ನಾ 730 ಮತ್ತು 15.80 ೦೦ದ 16.40 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 2040 8.ಮೀರನರಗೆ ಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
SU ನಾರಾವನಾಷ ಕರ ವ ETA 
SE SIGS FES SSE ES GS THN SH oo SRE 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅ. ಜೆ.ಸಿ ಪುರದಂದ ಚೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಾ ಕಸಂ ರಂದ್‌30 3 ಮಾವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಚೆಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರ ಅಂಬಾರಾಪುರ ರಾಮನಗರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ದಬ್ಬಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃ! 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರ(150ಎ) ಭೈರಾಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೂಬೇಹಳ್ಳಿ ಯಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ೩7ನ್ನು 
ಕೆ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


400.00 


400.00 


EN LN 
FEN 


ತಿಪಟೂರು ಶಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 7.60 ರಿಂದ 8.60 ಮತ್ತು 12.10 ರಿಂದ 12.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಗ54/ವಎಘ್‌ಎ/2015/0-31.07.2015) ೩ 
ಶಿಪಟೂರು-ತಾ: ನೊಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಘ್ನಸಂತೆ ಬಜಗೂರು ಮೂಲಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.೫ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇಗ54ಗಎಫ್‌ಎ/2015/0ಿ-31.07.2015) 


% ಕಾಮಗಾರಿ 


೧0 ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 


ತಿಪಟೂರು-ತಾ: ಸೊಣವನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಫ್ಯಸಂಕೆ ಬಜಗೂರು ಮೂಲಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ, ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 12.10 ರಿಂದ 17. 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಗ54ಗಾಎಫ್‌ ಎ/2015/0-31.07.2015) 


ತಿಪಟೂರು ಶಾ: ಇನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ) 
ನ್‌ ಪರ್‌ ೫06 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಸರಪಳಿ"0.00 ರಿಂದ 9.90 ಕಿ.ಮೀ) 


ಗೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ) 


ತ ಸ್‌ಹವ ಹಾರ ಸಾರಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನವಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ6. 
6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಟೂರು ಶಾ: ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ತಿಮೂರು ಟೌನ್‌ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೂಸಹಳ್ಳಿ, ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾ 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ದ ೩80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ 


ಬ.ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ, ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, 'ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, 'ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ4.30 ರಿಂ! 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಹವ ಮಾರ್ಗ ತೂಣವಿನಕೆರೆ, ವಿಫ್ನಸಂತೆ, ಬಜಗೂರು, 
ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 'ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 


ಪಟೂರು ತಾ ಯಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸಡ7.20 ಇಂದ ೩2.00 ಕಿ.ಮೀವರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 


ಇಪದೂರು ತಾ. ಬಿ.ಬಿ.ಹೆಬ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿಕ್ಕನಾಯಕನಪ್ಟೌ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಆನಿವಾಳ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, 'ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, 'ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 
9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


೦ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಮತ್ತು ಸಃ 5.60 ರಿಂದ 


ಂದಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.58 ರಿಂದ 120 


ತಿಪಟೂರು ತಾ॥ ಫೊಣವನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ಮಾಚಕಟ್ಟೆ, ಹುನಸೆಘಟ್ಟ, ಸಾಸಲಹಳ್ಳಿ, 


f ಲ 

ಇಷಹಾರು ತಾ. ನೂಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಇಷಾ ನನದ 127ರ ರಪರಗ ರಸ್ತ ಅಗಶೇಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ರಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 380.00 ETN 
16 | ಇಷನಾಕು ಈ ನೇಷನಪ್ಯಿ-ದಸರೇಘ್‌ಟ್ಟಶಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಇನಾಸ ನಾಡ ಡಸಂ *ಮೇಷಕಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20000 188.61 
ಇಷಾ ಎ ಮಮರ ಇವಜಾರು ರಸ್ತಯಂದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ENE 


[15 | ಇಫಡಾರು ಇ ಬಿಡರಷ್ಮಾನಗುಡಿ- ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ಸನಾ ನಂದ ನ 40ರ ರಂದ 220 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1)ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಡಾಳಸಂತೆಯಿಂದ ಕೈದಾಳ ಮುದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ಧ 2.80 ಕಿ.ಮೀ)-ರೂ.200.00 


ಲಕ್ಷೆಗಳು 2)ತಿಪಟೂರು ತನಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 206 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


(ಲೋಳ:458:ಐಎಫ್‌ ಎ:2019(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 24-10-2019) 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಟೌನ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 200.00 
ರಿಂದ 830 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗೆಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ \ 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಟನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ $ಮೇ 63.00 ರಂದ 64.50 ಮತ್ತು 69.50 ರಿಂದ 72.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಹೆಜ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳುವನೇರಳು. ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 

9.00೦ ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಿಪಟೂರು ಜಿದರಮ್ಮನ; 


ಗಾಡಿ ಾಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3:00 ಇವಾಗ ಮುತು ರಂ ನಂದ 50 ಕ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ವಾದನ ದೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


Ip 


pe 
[ 
Fa 
[= 
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[2 | 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಿ ರಸ್ತ ಸಾರುವ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಮಾರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆ ಸರಪಳಿ 0೦ ೦೦ದ 85೧ 3ಮೀನವನಿಗ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 25 | ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಜಗೂರಿನಿಂದ ಹುಳ್ಳೇನಷ್ಕಾದಕಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ” 
=| ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಮ್ಮನಗುಡಿ-ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗ ಇಮ್‌ ೦೦0 ನನರ 3ರ ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾಠಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೂರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕ.ವೀರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


| 28 | ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಘಟ್ಟದಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ” 
| 29 | ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಶಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯಂದ ಕುದ್ರಾಪಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 


ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಬಂಗರುವಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕ.ಮೀನ ಶೀಧಿಲಗೊಂದರುವ ಆಯ್ತ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Widining of Tankbund road in Yadiyur-Tiptur road from Ch 42.20 Kmto 40.00 Km In Tiptur Taluk (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 


[| ಲೋಣಇ/243/ಸೇಇವಿ/2013/ಬೆಂಗಳುರು/ದಿನಾಂಕ: 22.07.2014. | x0 | 
—] 
———— EE 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ-ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅರೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ” ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಂದ 9.00 ವರಗೆ ರಸ ಅಭಿವೃ 


ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ಶಾ ಹೆಬ್ಬೂರು- ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌. ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ - ಚಂಗಾವಕ.ಮೀ 3.00 ರಂದ 780 ಸೆ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬೋಚಬೀಹಳ್ಳಿ ತುರುವೇಕೆರೆ- ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19.37-22.20; 27.25-31.60, 31.70- 33.20 ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
a 
50.00 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾ. ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ 4.00 ರಿಂದ 7,00 3.ಮೀವಕೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ರಂದ 3.00ರ 3.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯೆ ಸ 10.70 ರಿಂಜ'13.00 ಕ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ A 


ಕುರುನೇಕೆರೆ ಕಾ. ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ - ನಡಗ ರಸ್ತಹಿ ಸ10.0 528 1080 ಮತ್ತು 1180 ರಿಂದ 13.00 5.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಠಧವೃನ್ಧ i | 10000 [33] 
|8| ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಾ. ನೆಲ್ಲಿಗೆರಿ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸ 750 ರಂದ ₹30 ಇ ಮಾವರಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” [10000] 3500] 
|9| ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ ಹುಲ್ಬೇಕೆಕ ರಸ್ತಹ ಸರಾ 0೫8 ನಾ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ [300 | oo 

SS SS SS TS SEH ER 75 

im TS TT ETN SS eer —— eT 
| 12 | ತುರುವೇಕೆರೆ ಠಾ: ಶಾಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸೇವಯಾ ಹೊಣಕರ- 'ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳ) ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳ 96 ಕಂದ 10.30 5.ಮೀವಕಗ ಪ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” | 700 | 3000} 
ಕುರುವೇಕೆರೆ ಠಾ; ಸೊರನನಹ್ಗ್‌ ಸೀಗೇಹ್ಯಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಾ 5ನ ಕಂ ಮಾವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 200 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾ: ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತಯ ವಡ್ಡರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ - ಕ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದವೆಗ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) 18.00 
ಕುರುವೇಕೆರೆ ಕಾ: ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಡವನಭಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹಾಣಕರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 00 ರಂದ 3.08 5.ಮೇವರೆಗ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಾಗಾರಿ |_ 30.00 


ಶುರುವೇಕೆರೆ ೫ಾ: ಕಣೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ (ಅಲೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.70 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರಗೆ (ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣತೂರು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) | 300.00 


ಅಂದಾಜು |ಖಾವತೂರುವ ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕುಂಡರಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್ಲಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಚೆಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಇಧವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) - | ood | 000 | 
| ಮರಾ ಎಲಾ ಪುರಾತನರ ಪರಾಷಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 3.00 ಇಪಾಕವರಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 36000 
[3s | ಸನನಾನ ಇಮಾನ ಸಸ್ಸಗರ -೨ರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 700 ಇ ಮೇರವಕಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 7050 | 3000 


ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ನಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[= 
- 
pe 
k= 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಯರದಹಳ್ಳಿ - ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 


[¥ 
[= 
Kd 
-e 
[3 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಕೆರೆ - ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅನಡಗು, ಜನಾರ್ಧನಪುರ - ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ಿ.ಡ 


ಬ್ಯ್ಯೂಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


69.08 


; ) 
ತುಕುಷೇಕೆತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಿಹಳ್ಳಿ - ಮಲೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕ&.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರಷೆರಗೆ`ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 24 | ಘನ ತಾ. ಹರಸಾನ ಸೊಣವನಕರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 65.80 ರಿಂದ 30 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 


| 25 | ಫರಾಷಕ 7 ನಗನೇಹ್ಕ್‌ ಮುಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 350 8ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

26 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರಕ ಹೋಬಳಿ ಜೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹೊರಕೆರೆ, 'ಹುರಲಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸರಪಳಿ 0.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ನಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಬದಲಾವಣೆ ಆಜೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋ.ಇ./71/ಐಎಫ್‌ ಎ/7019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019) 

ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ -ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ- 

ಸಂಖ್ಯೇಲೋ.ಇ./71/ಐಎಫ್‌ಎ/2019 ದಿನಾಂಕ:06-03-2019) 


ಗಂಜಿ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ 7ಣಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ ಕಿಮೀ.4.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಬ್ಳಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿ [ T ೪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮ ಸೆ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: 'ರೋಇ94:ಬಎಫ್‌ ಎ:2019, ದಿನಾಂಕ: 06-03-2019 


Re 
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ರಿಂದ 9.00 211.77 


w 
FN 
[ನ 
p= 
[1 


(ಆದೇಶ . 


450.00 


EU — 


—T ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ S| 
} ಸವ್‌ ಪುಕ ಸಾಪ ಕಸ್ತೆಹು 3ಮೀ 7.10 ರಿಂದ 1000 ಹಾಗೂ ಸಸರ ನರದ 80ರ ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (4.60 ಕಿಮೀ) 


'ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ 'ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 310 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 15.40 - 18.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (4.00 ಕಿಮೀ) 


ವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನಗುಣಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಯ ಸೂರ ರಿಂದ 6.608ಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 98.00 


300.00 


67.78, 7.945-8.072, 


8.107-8.245 ಮತ್ತು 8.85-9.21ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 260,00 


190.00 


190.00 
80.00 
300.00 
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ಕಾಮಗಾರಿ 


ಧನ್‌ ತಾಪ ನ್ರದಂದ ನಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿ ಕಲೇರಿವರೆಗೆ ಕತ್ತ ಅಧವ್ಮದ್ಧಿ 


ನಂದ ರಾ.ಹೆಸ06ರಿಲದ (ಗುಬ್ಬಿಗೇಟ್‌) ಸಂಪಕ್ತಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


497.00 440.16 


“ಹಷಸಾರ ನಗರದ ಕಾತಸಂತ್ರ - ಡಳಗುಂಬ ೮ 

ಹವಾಕೂರು ನಗರದ ಗಂಗಸಂದ್ರ - ನಾವಾ ಪ್ಪ ಇಮಾ ಕಸಂ - 30ರ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-4 ರಿಂದ ಮೈದಾಳ - 'ಅರೆಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 34ರ ರಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ತುಮಕೂರು ನಗರದ `ರಾ.ಜೆ-4ರಿಂದ ಮೈದಾಳ ಅರೇಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 57ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 

'ಹುಮಕೂರು ನಗರದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7 

0 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಳ್ಳಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 90ರ ರಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ 

ಕುಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 'ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-206 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 

(ಲೋಇ174:ಐಎಫ್‌' 'ಎ2017:ದಿನಾ೦ಕ:08.05.17) 

ರು ತಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-4, ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಕುರಿಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಪಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾವಿ-ಸೊರೆಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 
_ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 33ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾನಃ ಪ್ಯಾಲೇಸ' ಮಾರ್ಗ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (೦7೦) (ತುಮಕೂರು 

ನಗರದ ತುಮಕೂರು ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಟೋತಿತೋಪ್‌ ನಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ 

ಲೋಳಇ410:ಉಎಫ್‌ ಎ:2019(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿನಾಂಕ: 04-10-2019 

ಸ್‌ ರಸ್ತೆ (ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 'ಪಾಲಸಂದ್ರ, ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 2.00 $ಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (೦Tರ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: 

: ಲೋಳ410:ಬಎಫ್‌ಎ2019(ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿನಾಂಕ: 04-10-2019 

ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ 'ದಂದ'ಡೇವರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಕುಂದೂರು ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಇರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 $.ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 


ರಿಂದ (ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ) ನೋಕುಲ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ-206 ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0೦ ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


()ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಹೆ 206ರ ಬೈಪಾ 


Si 


415.00 200.00 


ದೈರಾಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ ಪೈನಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 00 ನಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | 50 | 


(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಇವಸಾಡ ತಾ: ಸುಪ್ಪತೆಬ್ಬೂರು ನಕ್ತಿಡ ವೀ 1100 9 
ರ್‌ ನನ್‌ ಪಡನಾನ ತಾ ನವ್ಯಾನವ್ಠಾಡ ಕನಡ ಮೇ 47 ರಿಂದ 18 00ರವರಗೆ ತಾನ್ಯ 
ಷಾನ ಈ ಪಣಸನನಾ ಸನ್ನ ಕ್ರಸಂಡ ಪರಿತನನಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಂ 3ನ ನಂದ 3ರ ರವರಿಗ ರಸ್ತ ಅಳಿ 

ಧವಾಸುರ ಸಸರ ಸರಾ ರಸಸಾಂದ ಕನ. ತಂಪರ್‌ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ ನರ ನಂದರ ನವನ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ONE 
751 


ನನ್ಯ 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗವಲ್ಲಿ-ಸಿರಿವರ ಶಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆ ಹ ಸತ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ:3:ಐಎಫ್‌ಎ:2020(ಇ-ಕಛೇರಿ), | 160.00 


ET EE 


ಮಾರಾ `ಇರುಕರೆ - ತೋವಎನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ. 4.30 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : 


CS 

— 
| ತ SSS PENN 
TSS SF ST SIRS TTF SERS STS SS eR ಫ್ಯಾ ಕರ್ನ್‌ ಸೇಷನ್‌ನಂದ ಇದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಸಂಪ್ಷಸುವ ಠಕ್ಕೆ ಕಮೀ 8.50 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
I LL EL 
REIS SSSR SST NE 
KN ಸ ಹೆಬ್ಬಾರು-ಕಮೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿ 
FE 


ಇಂದ 10ರ ರ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 

ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಚ 10.00 

ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 

ಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13. 

(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 

ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗಲವಾಡಿ 'ಗಳಿಗಿಕೆರ ರಸ್ತೆಯೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ55:ಐಎಫ್‌ ಎ: 
2019) 

ಇರಾ 300 ನಂದ 380 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಷ್ಟ ತಾಗಸುದ್ಧ ಪೆಬ್ಬೂರ ಕಸ್ತಹಾ 


SE 
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? 
&}| 
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[A ಆಂದಾಬು |ವಾರಷಿರುವ 
ಇ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನೊತ್ತ pods 
[2 SN ELS 
|2| ಶಿರಾ ತಾ: ತುಮಕೂರು ಚೇಳೂರು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂದೇಮರದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ” ರಾಷ್ಟೀಯ ಜೆದ್ದಾರಿ 4 ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 
|» | ಶಿರಾ ಕಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕ್ರೀ ಮರಡಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Fe 
ಕಾಮೆಗಾರಿ. y y 


ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


117.49 
568.84 
244,74 


170.00 
80:00 


173.96 


% ls ಸೇ X X ರಸ್ತೆ ಅಗಲೇಕೆಕಣ`ಕಾಮೆಗಾಕ ಬಡ 
0.00 ರಿಂದ 1.00 ಹಾಗೂ 7.50 ರಿಂದ 8.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್‌ 'ಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋ.ಇ.296:ಐ.ಎಫ್‌.ಎ.:2017 ದಿ:11.08.17.) 


240.46 


170,00 
200.00 


169.17 


ರವರ ರಸಯ ಕಿ.ಮೀ 0.08 ರಂದ ರಕ ರವಕೆ ರ 
"ಹ Hl 


|2| , ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ "ಸಂಜ , ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಚುಂಚೌನೆಪ್ಕ್‌ಯಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಮೆ 


ಮಧಿಗಿರಿ 3ಾ"ರಾಹೆ 4 ರಿಂದ್‌ ನೆವಿಲಡಕು ರಿಪಾಳ್ಳೆ ಕುಲುಷೌೇ ಹಳ್ಳಿ ಹುಣಸವಾಡಿ ಜಾರೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಡವಾಡಿ ಕಂಸಾ: ಹಳ್ಳಿ ರಂ ಹಳ್ಳಿ ಚಿ ೀಗಿಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೆ ಖಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ 8ರ. 
ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


300.00 


[ಪಾತೀರುವ್‌ ಮೊತ್ತ 
(ಡೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
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75.00 73.02 


Mal 
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231.79 


100.00 94.74 


200.00 203.89 


ಪಿರಾ ತಂ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲದಬಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿರಾ ಶಾಲ್ಲೂಕು 


3 


ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲದಬಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 14.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಲೋಣ:142:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:29.05.17) 3009 


Se ತ್ಯಾ ನರ ಮಾವಾ ಪ RT RSS SFE Sr TON SETS SS EE SE SS 
SI SS SS SD CASS SS USO CS DSSS SSS TU 
AEE EE SN LLL 
To | ಸಾ ಶರಾ ರಾಷರಾವುಕ ರಸ್ತಹ 5.ಮೀ 30ರ ನಂದ 35.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ EEN 
SSRIS IS 00 55 TO SN SS HS SS GT 
Hx ಕನಾ ನನ ಮಾನವನ ಪಂರಾತ ನನ ಪಾ ಗ ರ SSS ST] 
Aras 53 ES SE SIF GUAT AO SSS CS OS TT SS UB SETS ca SS 
7 sಾಶರ ಕನ ಸಧಾ ಗಡ್‌ ನಾನ ನರಾ ನನವ ಮಾರ್‌ ರಾತರಾನವ ಸ್ತ ಅನ ಲತ ರಾರ 


ಶಿರಾ ಶಾಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4-ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 600 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿರಾ ತಾಃ ಪ್ಯಾನಾಷಾಷಾಹಂದ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗ ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಂದ 13.10 ಮತ್ತು 14.10 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [120.00 | 
} ಶಿರಾ ಈ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಲಕ್ಷಿ ಸ್ಷೀಸಾಗರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ. 


gS ನ ಗನ ಅನೂ ನಾ] 
A EL i Co 
——————aಾ ಕಾನಾ ನಾನಾ ರಡನ್ಯನಾನ ನಾರನನ್ನಾ ನಂಗ್‌ ಅನ್ನಾ ವ | 
ag a ನಸ ಪರನಾರಿ ರಾ ಹವಸವಗ ಜಾತ್ರಾ ತವಾ! 


75.00 7345 - 


ಶರಾ ತಾಃ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, 'ಅಮಲಗೊಂದಿ ಮಾರ್ಗ ಯಲದಬಾ! 
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' ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು 


3 ್ಥ 

ಶಿರಾ ತಾ॥ ಶಿರಾ-ಹೊನ್ನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾವುದ್‌ಸಾಬ್‌ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಗಿವಾಥನಜಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಥ 200.00 
ಶಿರಾ ತಾಃ ಶಾವರೆಕೆರೆ ಯಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಗುಡ್ಡದರಂಗನಾಥಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. t 200.00 
ಶಿರಾ ತಾ॥ ಎಲ್‌.ಹೆಚ್‌ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ತೊರಯನ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


EERE 
ಷಿ 
F 


« 100.00 
ಪಾವಗಡ ಈ॥ ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ - ಸಿ.ಕೆ. ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 4.40 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ? 


71.42 
1900.88 


319.23 


EX 
'ಾವಗಢ ತಾಃ ಪಾಪಗಡ -. ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ 5.40 ರಂಟೆ 6.0 ಹಾಗೂ 220 ರಿಂದ 28೨5 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಬನಿ. ಉವಗಾರಿ ಪಾವಗಡ ಕಾ ಪಾವಗಡ ರಾ 
ಸತ.40 ರಿಂಡ 610, 27.60 ರಿಂದ 27.45 ಹಾಗೂ ಸ; 28.15 ರಿಂದ 28.95 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ26.60 ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 157.3 
(ಲೋಳ:293:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.05.17) 
ಖಾವಗಡ ತಾ ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 3.15 ಮತ್ತು 24.15 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ_ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾವಗಡ ತಾ 
ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ೨.೦೦ ರಿಂದ 1150 8,ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2000 | 21.28 


(ಲೋಳಃ293:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.06.17) 
ಪಾವಗಡ ತಾ ಪೋಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕರಪವೃನನನ್ಳಯಾಂದ ಶೀ ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಪಾವಗಡ ತಾ॥ ಪಾವಗಡ-ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾವಗಡ ತಾಃ ವ್ಯೈಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟಿ-ಸಿ.ಕಮರ ರಸ್ತಯ ಸರಪಾ ೬8 ನಂದ 13.00 8.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಿ. ಕಾಮಗಾನಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 3 ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರವ 2.00 ರಿರಿದ 2.60, 140 ರಂದ ೧ರ ಜಗ 120 ನಂದ 0 0 
; ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ! ; 


ಪಾವಗಡ ಠಾ॥ ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.73. 14,30 ರಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ $ 400.00 
ಪಾವಗಡ ತಾ। ಪಾವಗಡ -' ಅರಸೀಕೆರೆ ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ * 


ಪಾವಗಡ ತಾ॥ ಅರಸೀಕೆರೆ-ವದನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.25 ರಿಂದ'485 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 375.00 


500.00 
400.00 


420.68 
403.85 


216.86 


ಪಾವಗಡ ಶಾಃ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ [ ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 100 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 6.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 300.00 


ಪಾವಗಡ ತಾ॥ ದೊಮ್ಮತಮರಿ - ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಂದ 170 5.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 15000 S00 | 
ಪಾವಗಡ ತ2॥ ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ -ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.65 $-ಮೀವಕೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ f 83.56 
ಪಾವಗಡ ತಾ॥ ಮಂಗಳವಾಡ - ಶೈಲಾಮರ ರಸೆಯ ಸರಪ 600 ನಂದ 7.00 *.ಮು.ವಕೆಸೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ki 0.00 
ಒಟ್ಟು 4179.00 [329407 
ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ” 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ನವಿಲಡಕು, ಹೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡವಾಡಿ, ಕಂಸಾನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕ.ಮೀ.9.50 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 5 
ಸ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಧುಗಿದಿ ತಾಗ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4,00 ರಿಂದ 5,00, 5.10 ರಿಂದ 8.00, 880 ರಿಂಡ 10.70, 10.80 ರಿಂದ 1450 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಜಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


300.00 310.57 


300.00 


——————————————————————————— 
| ಮಗನ ವಾ ಗರಣ. ನನ್ನವ ಕನಾಮರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಲಕ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಂ 


Jal 
pk 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾಃ ಗರಣಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಲಕ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.40 ರಿಂದ 3.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೋಇ350:ಐಎಫ್‌.ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:20.06.17) 
|4| ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಃ ಕುಪ್ಲಾಚಾರಿರೊಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) X 
15 |] ಮಧುಗಿರಿ ತಾಃ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಂದೆ'3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| «| ಮಧಗನ ಸಾ ಎದಿ ಪ್ಳ್‌ಮಂದ ಜನಕಲೋಟಿ, ಹೊಸಇಟಕಲೋಟಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಳವಟ್ಟ, ವಿಠಲಾಮರ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.70 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


wl ew 
8-1 
ols 
el e 
©] 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SSS SST SSN SN SS SS ee Te 
SS SONS FS FSF 553 70 SS A SoS SSE 
I SLL 
| | ಮಧುಗಿರಿ ತಾಣ ತೋಟಮಡಗು, ಎಮ್ಮೇತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಆರ್‌. ಗೊಬ್ಬರಹಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅಂಪಡ ಸೇರುವ ರಸ್ತಯ ಕಮೀ. 60೦ ರಿಂದ 350 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 200.00 75.42 
SSS SSSR FSIS TN 55 EN SHG Se ಪನ ದಾರರ ಅಮಾ 
DSSS Si SSIS SS SR SRIF TSS ST CSN 5ರ ರ 55ರ 5 ವಾಸ ಮ ಪಾಲನಾ ನಮಾ 


ವನಹಳ್ಳಿ” ಸ್ಟ : x ಸ್ತ ್ರಿ . 
BS ದಾನಾ ಪತ್ತಾ ಕನ ನೇ ೧ರ ರರ ನಾದ್‌ ಕಾರ್‌ 
| 14 | ಮಧುಗಿರಿ ತಾಃ ಕುಪ್ಪಾಚಾರಿರೊಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ 'ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
[15 | ಫ್ಯಾಕೇರ್‌ಎ 7 ಮಧುಗಿರಿ ತಾಣ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 73ರ ನಂದ 3ರ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 16 | ಮಧುಗಿರಿ ತಾಃ ಬೆಳ್ಬದಮಡಗು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ₹30 ರಿಂದ 1100 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹದ ಪಾ ತೋಟಮಡಗು. ಎಮ್ಮೇತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರ್‌. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾ: ರಾಹೆ-234 ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಾಬಾರಿ ರೊಪ್ಪ ಆವೆಕಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-2 : ಮಧುಗಿರಿ ತಾ। ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ $.ಮೀ 28.50 ರಿಂದ 30.50, 31.50 ರಿಂದ 32.80, 33.00 ಅಂದ 35.40 ಹಾಗೂ 35.60 ರಿಂದ 38.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಾ 

‘ | ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕುಪ್ಪಚಾರಿರೊಪ್ಪ ರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.0 

_ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಃ ಗರಣಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ನೀರಕಲ್ಲು, ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕತ್ತಿರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಾಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
15.50 ರಿಂದ 18.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಃ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 3 ಆವರಗಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ 'ನೇರಳೇಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3:30 ರಂದ ೩.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಧುಗಿರಿ ಶಾ। ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಶಿಮಲಾಪುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ 

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಧಾಗ-2ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ) 
' + 


108.05 


200.00 
400.00 


400.00 


ಮಧುಗಿರಿ "ಶಾ 0 ರಿಂದ 0.50 ಮತ್ತು 2.50 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


200.00 


100.00 


2669.84 
12155.74 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾವತಿರುವ ಟೊತ್ತ 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - ಬೀರ್ದಾಳ್‌ 'ಕಸ್ತಿಯಿಂದ ಕುರಿಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ಮಾರ್ಗ ತರಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.50 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಂಜನಗೂಡು ಇ. ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಜೂರು ಗ್ರಾನುದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಟೆಯ ಸಖಿ.00 ನಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹಫೇಷರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಬ್ಬೇಪರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಧಂಜನಗೂಡು ಕಾ. ಕುರಿಹುಂಡಿಯಿಂದ ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ0.0ರ ರಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ರಳಿಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ನೇಠಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗ 'ಪಳೇಷುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 $.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೂದಾಪುರ ಲಂಕೆ ಕಸ್ಸಹುಂದ ಧಾಗವಿಕೋಟ - ಬಳಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ 57ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಯನಪುರ, ಕಾಟೂರು, ಇಬ್ಬಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ7.50 ರಿಂದ 20.00 
K ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ 57 ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ4.65 ರಿಂದ 6.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 57 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ, ಕಾಟೂರು, 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 19.50 ರಿಂದ 23.21! ಮತ್ತು 2705 ರಿಂದ 27.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 


-ಕೂಡ್ಡಾಪರ-ತರದೆಲೆ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಖಳಿ 0.95 ರಿಂದ 1.60, 4.50 ರಿಂದ 
5.00 ಮತ್ತು 6.60 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 


ನ್‌ ಹವ ಹಾರ ನಸವಿನಷ್ಠಾ ಮೂಲಕ ಹ್ಞಾರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹರಾ 50ರ ರಿಂದ 6.60 


93.98 


ಮ 
[= 
ಮ. 
pe 
[2 


= 
Fal 
= 
ಈ 


kr 
ಎ 
- 
[= 


85.00 


ಇಬ್ಬಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ್ಧಿ | $5000 


450.00 426.54 


ಮತ್ತು 9.70 ರಿಂದ 1/00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 100.00 88.05 


ಹರಾ ನಾವಾ ಮಂದ ಮಹನಿನವ್ಸ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 55 ಕ್ರ ಸೇರುವ ಸರಾ ರಂದ 330 ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 7000 | A | 

ಧಾನೇವರ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಾಥಪುರ -ತೆರಕಣಾಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -8ರ ಕ್ಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಸಂಪ 3.00 ರಿಂದ 9.36 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ | ue | 
¥ ಕಾಮಗಾರಿ 

[34 | ನಾಬನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತಾ ಹನವೇವ ಸಂಗವು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [300 | 80 | 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ವಾಪ್ಟಿಯ 'ಾಗಲಕೂೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾತಾಮಹದೇವ' ಸಂಗಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಶಲ್ರಿಸುವ 135.00 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) | 

ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತಾಮಜದೇವ ಸಂಗವು ಕ್ರೀ ಕ್ಷೇತದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹೆಶೆವ್ಯಾಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

ನಂವನಗೂಣು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜನಗೂಡು-ಮಣಜನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ 'ಉಪಿಪನಹಳ್ಳಿ ಕಳಲೆ 'ಮಸಗೆ ಎಚಿಗುಂಡ್ಲ ಮೂಲಕ ನವಿಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 11.20 ರಿಂದ 14.00ಕಿಮಿ 

ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


320.00 


100.00 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಃ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಳಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ 'ಮಲ್ಯುಂಡಿ ಸೇರುವ' ರಸ್ತೆಯ ಸಖಿ2.90 ರಂದ 23.75 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅ G00 17 
ರಿಂದ 23.65 ಕಿ.ಮೀ.) ” ? 


ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರ | 388.57 


[3 | 

BN 

Eg | 
| 7 ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತ ಅಭಿವ್ಯ k } 295.47 


| 


ಮೈಸೂರು ಶಾ. ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ - ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.70 - 6.00, 6.50-8.00, Sa 16.00-17.00 ಮತ್ತು 18.00-18.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 250.00 - 265.63 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 7 \ 


ಧುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.30 ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 540 ರಂದ 786 
- : 240.40 


- ಸ ್ಳೈ A "250.00 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ/54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ದಿ-16.07.2015) 
|5| ಮೈಸೂರು ತಾ. ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಎಡಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ವರಗೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ N 324.00 
KA ಬದಲಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ಠಾ. ಮೈಸೂರು -ಯೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ 13.55 ರಂದ 56ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ವೆ2013/6-16.07.2015 ; 211.80 


ಮೈಸೂರು ಶಾ. ಕಡಕೊಳ ಜಯೆಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ,0.00 ರಿಂದ 2.80 & 3.25 ರಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 500.00 
ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು - ಬೋಗಾದಿ - ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 5.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 13.50 ಕಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ಈಾಃ ಮೈಸೂರು- ' 
ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ, 10.660 ರಿಂದ -13.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಣು321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17) 
ಮೈಸೂರು ತಾ. ಉಂಡಮಾಡಿ - ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು - ಮೇಗಳಾಪುರ - ಮೈದನಹಳ್ಳಿ = ಇಲಬಾಲ - ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 - 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ" 
ಮೈಸೂರು ಶಾ॥ ಉಂಡವಾಡಿ - ಮಳ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು -ಮೇಗಳಾಪುರ - ಮೈದನಹಳ್ಳಿ - ಇಲವಾಲ - ಜೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00-1.30, 2.50-3.70 ಮತ್ತು 4.50-5.69 ಕಿ.ಮೀ. 'ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಲೋಇ32!ಐವಫ್‌ಎ2017:ದಿನಾಂಕ:12,06.17) ” 
ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲ - ನಾಗವಾಲ - ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.00 ರಿಂದ 24.80 ಕಿ.ಮೀಜರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಇಲನಾಲ-ನಾಗವಾಲ- 

ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 17.80 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 20.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ. 20,50 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 22.84 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
. (ಲೋಇ321:ಐಎಥ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಲಕ:12.06.17) 
ಮೈಸೂರು ಶಾ. ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲ ಸೇರು ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ.'ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟನಾಯ್ಸನಹಳ್ಳಿ 
— ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಾಗವಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00-2.63 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಲೋಇ321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಲಕ:12.06.17) 
ಮೈಸೂರು ಶಾ ಮೈಸೂರು ~ ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.60 ರಿಂದ 6.85 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.30 ರಿಂದ ' 
6.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಣಇ:321:ಖಎಘ್‌ಎ2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17) 
ಮೈಸೂರು ತಾ. ಇಲವಾಲ - ಅಲೋಕ ಅಡ್ಡರಸ್ತಯಿಂದ ನಾಗವಾಲ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ತಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನ ಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ, 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ಕಂ ಇಲವಾಲ-ನಾಗಮಾಲ-ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.86 ಕಿ.ಮೀ, ನಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ, ಸ. 4.40 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ. 5.20 

ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ೪321:ಐಎಫ್‌ವಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06.17) 


1000.00 1000.00 


400.00 326.72 


495.00 


484.30 


300.00 309.56 


450.00 
200.00 


| 16] ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಕಸ್ತೆಜಂದ ಕರ್‌ನುಲ್‌ ಕಾವಾರಮಂದ ಕಹನ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ’| 200.00 215.73 
ಮೈಸೂರು ಶಾ. ಕೆ. ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಯಲಾಳು ಮಾರ್ಗ ಇವಜಾರಾನೂಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.08 ಕ.ಮೀ.ನಿಂದ 330 8.ಮೀವರಗ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 441.39 


ಮೈಸೂರು ತಾ. ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಧನಗಳ್ಳಿ ದೇಷಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಇಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸೆಯ ಸ. 22.840 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 24.445 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ321:ಬಎಘ್‌ಎಃ2017:ದಿನಾಂಕ;12,06.17) 3 


ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌,ಎಸ್‌.ಗೆ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ: ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ-ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್‌ - ಬಸ್ತಿಪುರ) ಸ. 0.00 - 5.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಗೆ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ: ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ-ಬಿ.ಇ.ಎಂ,ಎಲ್‌ - ಬಸ್ತಿಪುರ) ಸೆ. 0.00 - 1.90 ಮತ್ತು 4.20 ರಿಂದ 5.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಲೋಇ:321:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:12.06,17) 
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ಮೈಸೂರು ಹನರವರ್ಷವ ಇರ ಕಸ್ಯವಂದ ಕಷಮನಪ್ಥಾ ಗೇಟ್‌ ಮೈಸೂರು ಬೋಗಾದಿ ಗಡ್ದಿಗ ರಸ್ತೆ (ಹಸೆ 
ಮೈಸೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೌಂಟನ್‌ವೃಶ್ತ, ಎಫ್‌.ಟಿ.ಎಸ್‌. ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ 
K ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಭಿವೃ! ಪಡಿಸುವ ಸ: 0.50 - 1.34 ಕಿ.ಮೀ) 
ಮೈಸೂರು ತಾ. ಉಂಡವಾಡಿ, ಮೆಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊವುಲು, 'ಮೇಗಳಾಮರ, ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಇಲವಾಲ, ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸೆ. 130 ರಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಮೈಸೂರು ಶಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕನಕಪುರ ಮರ್ಗ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಚ್ಚ, ಕೆಸರೆ. 800.00 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಂದ 195, 2.20-2.50. 2.98-3.50, 3.67-5.25, 5.80-8.05. 10.18-10.38, 1.46-11.75 ಕಿ.ಮೀ.) ” 


ತಾ. ಎಲಿ.ಐಂ. ಹಾದ ಕೆರೆಹುಂಡಿ, 


ಪುಣ್ಯಾಡ ತಯ್ಯನವಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಲ್ಣಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 2. 
ರಸ್ತೆಸ. 160 ರಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರಸ್ತೆಸ. ೦.00 ರಿಂಜಿ 4.10 ಮತ್ತು 7060 ೦ದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಲಿಂಗಾಬುಧಿವಾಳ್ವ ರಸ್ತೆಸ 238 ೦೦ದ 3.84 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


350.00 
200.00 
500.00 
250.00 
800.00 
150.00 


380.99 


175.00 90.64 


ಸಾತಗ್ಗಾಹಂದ ಮಾನಾನಗರ ಮೂಲಕ ಅಂದೇಡ್ನರ್‌ನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ಯಸಾದ ಹೊರವರ್ಕುಲ'ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ (ಗ್ರಾಮೀಣ ; Boo |S | 
38 | ಚ್ಯಾ ರಹಾ ಪೃಸೂಡ-ವಶದೇವವುರ ಸರವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾಮೀಣಿ ರು oo | S32 | 
[39 | ಇರನಸಾಟಹಂಡ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾರನ್ನನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತಿರ ಹಾತನರ್ಜಲ ರ] ಸೇಡವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾಮೀಣ ರಸ) 
40 | f ಪೈಸಾಡ 3. ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಮೀಣ ರಜೆಗಳ ಅಧವೃದ್ಧಿ (ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತ) [35000 | 27 | 
al | ನಾಸಾ ನರ ಜಾತ ಪೈಸಾರಿ ೫ ನಾ ಸರ್‌ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌) ನಿಂದ್‌ ಹುಣಸೂರು-ಮೈಸೂರು ಪ್‌ ಸೌಡುವ 3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾಮೀಣ ರಸ) Todo | Si82 | 

'ಪಪಕಾವವರ ಗ್ರಾವದಿಂದ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ 'ಶ್ರೀರಾಂವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾಮೀಣ ರ್ರ) soo | 34 | 


200.00 


150.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಂಜನಗೂಡು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದಗಳ್ಳಿ-ಮಂಡಕಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ (ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತ) 
ಕೂರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗಹಳ್ಳಿ-ಮೇಗಳವರ್‌-ತಿವನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರು - ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗಾಮೀಣ ರ್ರ) " 


ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೊರ ವರ್ಕುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ್‌ ವಿಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದ ತೇಜು ಕಾರ್ನರ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಧರಸ್ತೆಗೆ (ಬಸವನಹಳ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ [1 
ಅಭಿವೃದ್ಧ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ' 


ಮಾಮಾ 
HU 

ನಾನಾ Tse 
ST 
ದಾದಾ ವಾತಾ 
ನಾ 
[3] | 


ಹಾನಾನಾಾ ನಾ ಮ ಮಾ ನಾ ಹಮಮಾವಾಾಾ ಾಾಾT— 
| 5 | ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ಡೋಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕವಕಪುರ ಮಾರ್ಗ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ಯ ಕಾರೆ, ಇಾಮನನೆಮಂದಿ ಕಲರ್‌ಮರ್‌ ಮಾ್ಗವಾಗ ವಾಗ ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮನಕರೆಹಂದಿ 
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾವಾ | SE 
ಮಾ 
ನಾರಾ ಮಾ ಜಾಮಾ TT 
ರಾದಾ ಮಾವಾ ಮಾನವಾ 
ಮಾ ನಾಮಾ 
ದಮನ ಯ ಪಾದ RSE 
ಯಾದ್‌ ತಾ 
ER ಮಾ Ee 
ಮ ಪಾ Ce 
ಮಾರಾ ನಾಮಾ 
ಮಾಡಾ ಮೂಡಾ 
ಶಾಮಾ ಮಾನವಾ ಮ ವಾನ ವಾಣದಾ ಸವನ ನ ವಾ Ta 
ರಾರಾ ಪರವರ ಪಾವಾನಾ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ೩೬ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ದರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾದುಗಾರಿ (ಲೋಕ; ಬಎಭ್‌ಎ 2020 ಏ:1208.2020) 

| 23266.08 | | 15065.55 | 
UE 


ಮೈಸೂರು ಠಾ. ಬ್ಯಾ್ರಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಎ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.,5.00 8.ಮೀ ನಿಂದ ಠಾ. ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
BLN EN 


430.00 ೩49.38 


47 


ಮೈಸೂರು ತಾ: ಕುಪ್ಪೇಗಾಲದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡವೆಕಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.00 ರಿಂದ 3.00ರ ಕ.ಮವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಕನಾ 


ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಗೋನಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಕಿರಗುಂದ ಕಾಮಳ್ಳಿ ಹಾಡ್ಯ ಕಾರೇಪುರ ಜನ್ನೂರು ಬಾಗಲಿ ಮೂಗೂರು ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-212' 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೈಸೂರು ಶಾ. ರಾ.ಹೆ, ಸಂ: 212ರ ಸ.222.80 ನಿಂದ (ಮೇಗಳಾಪುರ ಬಳಿ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ 'ಯಡಕೊಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವರುಣಂ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸ. 6.90 ರಿಂದ 
11.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

-ಮಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಜೆಚ್‌. 57 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.60 

ಮತ್ತು 1.85 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ - 

ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಿ,ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ-ಮಾರಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೈಸೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇಶ್ವರರ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ-ಮಾರಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಲೆತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಃ5.05 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಅಹಲ್ಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸನಡರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ'ಸಃ0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಮೈಸೂರು ತಾ: ಮೈಸೂರು ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದಗೆರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಪ್ಲೇಗಾಲ ರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.54 ಮತ್ತು 1.40 ರಿಂದ 

" 4.008.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಗ54/ಎಫ್‌ಎ/2015/-16.07.2015) ್ಕ 

'ಬದಲಿ'ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಕುಪ್ಪೇಗಾಲದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಸಿದ್ಧ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಡಬೇಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.75 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 1.14 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 
(ಕುಪ್ಲೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ ಎ/2015/Q-16.07.2015) 

ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಮೈಸೂರು ತಾ. 'ದಂಡಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿಲ್ಲಹಳ್ಳಿ. ವರಕೋಡು, ಹೊಸಹುಂಡಿ, ಬಡಗಲಹುಂಡಿ, ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ 6.00 ರಿಂದ 13.60 

ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ ಎ/2015/0 16.07.2015} 

ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಂದಿ ಮೈಸೂರು ಈಾ. ರಾ.ಹೆ.212 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ-ಭುಗತಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಜೆ-33ನ್ನು (ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಗ54/ಐಎಫ್‌ಎ/2015/ಿ-16.07.2015) P 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌, 'ಹೊಔಗಳ್ಳಿನಾಯನಕೆರೆ-ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಸ.36.15 ಕಿ.ಮೀ. ರಂದ 48.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3 
ಬಡವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಕಿರುಗುಂದ-ಉಮಹಳ್ಳಿ-ಹಾಡ್ಕ-ಕಾರೆಹುರ-ಜನ್ನೂರು-ಭಾಗಲಿ-ಮೂಗೂರು ಮಾರ್ಗ 


ರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲಂಬೂರು: 


200.00 205.27 


300.00 315.74 


[ome | 
SS TS} 


.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 212 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ14.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಸ18.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಗ54 ಎಫ್‌ ಎ/೧೦15/ದಿ-16.07.2015) 341 
ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಕರೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಂಎನಗಾಹ ತಾ. ತಗಡೂರನಿಂದ ಕಿರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಹೆಚ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹದಿನಾರು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಮಾದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಯನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ3.00-8.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹದಿನಾರು ಹೊಸ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಮಾದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಯನಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.00-8.70 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಯೋಣು 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:0112.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳೆಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


495.00 


ನರಿಜನಗೂಡು ತಾ. ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.497.00 ಲಕ್ಷ (ಲೋ 984 ಸಿಆದ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 
ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) K 


ಇವಾ ವಷಾನಾದ ಕಸವಟ್ಟ ಪಂಡನಮ್ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಕೂಣನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ5.೧0-19.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋ 984 ಸಿಚದ್‌ಎಂ 2016 ವಸ1126 


i ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) K 
ನಂಜನಗೂಡು ಶಾ. ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೋ 983 ಸಆರ್‌ಎ೦'2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
ನಂಜನಗೂಡು ಶಾ. ಈಶ್ವರನಣೌಡನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಬನ್ಮಳ್ಳಿಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ಕಾ. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.11.00 ಕಿ.ಮೀನಿಂದ ವಡ್ಡರಹುಂಡಿ ಈಶ್ವರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-84ನ್ನು 
ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ0.00-5.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.1216 ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


450.00 396.72 


480.00 521.72 


500,00 415.94 
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ಕಸಾ. 


|3| 
|2| ನಂಜನಗೂಡು ಠಾ. ಉದ್ಧೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆಂಬಾಳು ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಹಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೀರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.00-4.00 


BOE 


2 


8ಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ೦:01.12.16 ಪರತ್ತಿಗೊಳಸಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನಿ) 40000 | 42709 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಗಡೂರು ಆಲಗಂಚಿ ಅಳಗಂಚೆಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57 ಮ್ನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋ«ಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ೦:01.12.16 ಷರಕ್ತಿಗೊಳವಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 495.00 
ನಂಜನಗೂಡು ಈಾ. ಉದ್ಬೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಹಲ್ಯ 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.3.00-5.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನೀಣ ರಸ್ತೆ ಬದಲಿ' 
ಸರಪಳಿ ಮಶ್ತು ಬದಲಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ನಂಜನಗೂಡು ಈ. ಉದ್ಬೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಹಲ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.2.90-3.82 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


ಮೈಸೂರು ಶಾ. ವರುಣಂ ವಿಧಾನ ಸಛಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ದೇವೆಗೌಡನಹುಂಡಿ ನಂದಿಗುಂದಮರ ಮಾರ್ಗವಾ. 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ.0.00-3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಸ.0.00-3.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಲೋ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


85.00 67.33 


ಗಿ ಮರಡಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ' 


360.00 372.62 


ಮೈಸೂರು ೫೦. ವರುಣಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ (ನೀರಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ) ಶಿವಪುರ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್ನೇಶ್ವರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00-4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ ಮೈಸೂರು ಶಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ (ನೀರಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ) ಶಿವಪುರ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.2.07-4.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದಸಿ) 


400.00 375.80 


ಮೈಸೂರು ಶಾ. ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗಣಪತಿ ದೇದಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂಶರ ರಾ.ಹೆ-33 (ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಫೂಲ್‌ ಹತ್ತಿರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00-5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸ್ತ 
27 | ಅಭಿವೃದ್ಡಿ ಬಡೆಲಿ ಸರಹಳ ಮೈಸೂರು ಶಾ. ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮದ (ಗಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂಶರ ರಾ.ಹೆ-33 (ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಹತ್ತಿರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ೧0೦.- 
2.606 ಮತ್ತು 3.446-5.066, 5.375-5.77 8.ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 984 ಸಆರ್‌ಎಂ 2016 ದಿ:01.12.16 ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


480.00 


ಮೈಸೂರು ಶಂ. ರಾ.ಹೆ-212 ರಿಂದ ಮಾಜಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಲೋಇ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 601.1216 ಷದತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 400.00 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಉದ್ದೂರು ದೂರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ.12.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 17.93 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಅನುಮೋದಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 200.00 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಲೋಣ 984 ಸಿಆರ್‌ಎಂ 2016 ದ:01.12.16 ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) * k 
ನಂಜನೆಗೂಡು ತಾ ಹದಿನಾರು ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) f 


ಗರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಯೆಬ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯ ಅಟಯಿಟೆಹಳ್ಳಿಯುಲದೆ ಆಂಟಾಳ್‌ ಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ವರುಣಾ-ಹೊಸಕೋ 
. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


| 32 | ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ರಾ.ಹೆ.84 ಎ ನಿಂದ ಹಳೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ವರುಣ-ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ. 84 'ಎ' ಸೇರುವ ರಸೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ 
>| ಮೈಸೂರು ಶಾ. ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212 ಕಡಕೊಳದಿಂದ ಬೀರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ iy ಉಟ ಮುಖಾಂಕರ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


160.74 


ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ. 84 ಎ'ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಂಜನಗೂಡು ೫ ಕಲ್ಕುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ಕಗಣಡೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಂಶಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿರುಗುಂದ-ಕಾಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.!.40 ರಿಂದ 3.39 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ' 
ರಸ) 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ, ಕಾಂಡವಮರ-ಬಿದರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮದಿರದ ದೊಡ್ಡಉನ್ಯ-ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಸಂಜನಗೂಡು ತಾ, ಶಾಂಡವಪುರ-ಬಿದರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಖ ವಿಡಗ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಡೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಯ-ನಂಧುವ್ಕಾ ನನ್ನಾ ಮುನ ಕತ್ತ ಸಾರುವ ಕಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ಕನಕನಗರ-ಹಳೇದೆಳಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಾದೇಶ್ವರದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೇಜೆಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


164.60 


300.00 


244.57 


ಮೈಸೂರು ತಾ. ವರುಣಾ ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 'ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ನೀರಳ್ಳದಿಂದ ತಿವಮರ-ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ-ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.15 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಟಿ.ನರಸೀಷಮರ ತಾ. ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸೆ: 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
k ಅಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರೇಮೊಳೆ-ಚಿಕ್ಕಹೊವ್ನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುಬಿ ಸಂವರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಪಿ.ಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.20ರಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 160 ರಿಂದ' 450 ಕಿ.ಮೀ. 
ನಂಜಸಗೊಡು ಠಾ, ಎಸ್‌.ಎಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಬಸವನಮರ-ಕಲ್ಬಳಗೆರೆಹುಂಡಿ- ಹನಿಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. 


ಮೈಸೂರು ಕಾ. ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರಕೂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಜಮಂಗಲ ಭುಗತಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಸಂವರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ:0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. 


ಮತ್ತು ರಂಗಸಮುದ ಕೊಂಡದ 


<4. 
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ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಯಳವರಹುಲಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ತಾಯೂರು ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ:0.00 ರಿಂದ್‌ 1.55) | 12000 


ನಾಗೂಹ ವಾ ಸಾನ ಮಸ್ಯ ಮಂದ ಇವಷ್ಣಾ ಮವ್ಯ ವರಗ ಸೇದುವ ಡ್‌ ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 7) 


|» | ನಾವಾ ತಾ ಎನ್‌ಚಎನ್‌-ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ ರಸ್ತೆಯ 1230 ಕಿ.ಮೀ. (ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ದೇವನೂರು-ವರಹಳ್ಳಿ-ತಗಡೂರು ರಣ್ಜಿಗೆ ಸೇಡುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ಪಾಧೀಸಕ್ಕಾಗಿ. 100.00 


ಮೈಸೂರು ತಾ. ಕಡಕೊಳ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಬ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಳಿಗೆರೆ ಮಾದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಷೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ೦೦ದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಸಾದ ಪಾ ಸಾಂಡವಮರವದರಗೂಹ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಹಾದಿಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212(ಕಡಕೊಳ ರೈಲ್ವೇ 


125.00 


ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ) ಸೇರುವ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ರಸ್ತೆ 


ಅಧವುದ್ಧಿ ಕಾಮಗಿರಿ 150.00 
C—O SSE TUT | SS 
ಹ ಾಳಾಪಾ ಗಾನಾ ಎನನಾನ ಪಾಗಾರ ತ್‌ ಅನನೃಕ್ಯ ನಮಾ ನಾಗ ಕಡಾ 

| 33 ನಾನನಗಾಡ ಠಾ. ಬಣ್ಗಹೊವ್ನ ಹಾ ರತ್ರೆಯಂದ ಸೂರಯ್ಯನರಟ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೃಷ ಪ್ರದೇಶಕ್ಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

= ಈ ಘಡಾತ ಾ3ರ ನ ವಾಂತಘ  ಪಹ hr UT 

| 96 | ನಾದನಗೂಡ ತಾ. ಠಳಗಂಚವುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [2000 | 00 | 

ವ್ಯಸಾವತಾ. ಐಪಟ್‌ಎ ರೆತ್ತೆಯಂದ ಮರೆಗೌಡನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ0.60 ಕಿ.ಮೀ ೦೦ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತಗ್ಗಾಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ0.00 ರಿಂದ್‌ 1.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸೇರುನ್‌ | ಸಂ | on | 
_ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ಪಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ 

SS SSS 77555 TIF BEST SRS TES FES TY FON ToT SN So so UU 

| 99 | ನಂಜನಗೂಡು ತಾ; ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.30 3.ಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂಸ್ತಾಧಿನ! 50.00 


ನಚಿಜನಗೂಡು ತಾ: ಉದ್ದೂರು ದೊರ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಹಲ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೆ. 3.27 ಕ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಬಿರೇಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ. 077-160 
ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ಪ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತೂಹ ಖನುದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀ ಮಠ (ದಾಸೋಹ ಮಠ) ಮುಂಭಾಗ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಯೋಣ:418:ಐಎಫ್‌ಎ: 2020 ದಿ:12.08.20) 


ಮೈಸೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ಎ (ವರೂಣಾ W) ದಿಂದ ಕಡಕೋಳ -ಬಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವೆ ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ 180 ರಿಂದ 2.40ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒ.ಭಾ.ಅ) (ಲೋಇಃ4!8:ಐಎಫ್‌ಐ: 2020: ದಿ:12.08.2020) 


ಮೈಸೂರು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಸನಾ ೫ ಎ`ಪಡೂಣಾ ೫) ದಂದ ಕಡಕೋಳ -ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವೆ ಮೀಣ ರಸ್ತ ಅಧಿವ್ಠದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ.ಭಾ.ಅ) 


160.00 


100.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


164.88 


164.60 


UE 


3 - 
ನಂಣನಗೂಣಿ ತಾಲ್ದಾನಿ ಕಬುಂದಿ ಇವನಾ ಸ್ಸ ್ಸ ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ವ . _ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಂಡವಪುರ-ಬಿದರಗೊಡು ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಂಳೂರಿ ಗಾಮುದಿಂದ: ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ-ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; 200,00 
ಕುಎಘ್‌ಎ) 
ಒಟ್ಟು ” 2631800 


3 
ಸಂ 
| 104 | "ಕ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಂಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಗಡೂರು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


| 2631800 | 7146907 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ | | 
1] ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ; ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಚು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕೂರು-ಚಂದಹಳ್ಳಿ-ಮಾರನಮರ-ಕಟ್ಟಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" 
(10.508ಿಮೀ) : 
|2| ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಠಾ: ಕೆಂಖೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ದೇಶುವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ'ಸರಪಳ 8. ೦ದ 7 3ಮಾವಕಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ | 30605 [31055] 
eo [OS] 


302.90 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮೂಗೊರು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ ₹0 ಕಂದ 1615 8.ಮ ವರಗ ರಸ್ತ ಅಂನೃನ್ನ ಇಾಷಗಾರ ” xT) 

ಟಿ.ನರಸೀಮುರ ಶಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79ರ ಮಾದಾಪುರ-ಕಲಿಯೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕುರುಬುರು, ತಡಿಮಾಡಂಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ” 300.00 

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಅಾ: ರಾಮೇಗೌಡನಪುರದಿಂದ ಬೋಳೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಹೊವಿನಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 500.00 

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಈ; ಮೂಗೂರು ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಸುಜ್ಜುಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 

ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಲೈಮಹದೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-79)ರ ಜಗಜೀವನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ, ಎಂ.ಎಲ್‌. ಹುಂಡಿ ಚಿದರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೇಕೊಪ್ಪಲು, ಹೆಗ್ಲೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೆಣಸೀಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ2.44 ರಿಂದ 3.50 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಶ್ರಿ ಮತ್ತಿಶಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಂ ಕಾಮಗಾರಿ 


-212 ರಿಂದ (ಮಾಡಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌) ಮಾಡ್ರಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳಬಸವನ ಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಡಕತೊರೆ ಹೊಳೇಸಾಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 7.10 (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) ' 


ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಕು ರು, ಕುರುಬಾಳುಹುಂಡಿ ಟಿ.ಬೆಟ ಮಾರ್ಗ ಮಾಬಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್‌ ರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ 
N ್ಲಿಹಳ್ಳಿ Kk) CR - 
ಸಃ0.00 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವೆರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) - 


| 


329.07 
ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡಸಕೊಪ್ಪಲು, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಾಳು, ಭೂಗತಹಳ್ಳಿ, ಸೀಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಶಸ್ತೆ0.0೦ ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಫಸ್ತೆ) 


- 646.01 


563.02 
254.32 


149.19 


100.00 81.26 


190.09 199.05 


422.95 


200.00 


FN 
[2 
2 
e 
[೨ 


300.00 280.07 


ಗಾ.ಣೆ-79 ರಿಂದ (ದ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಯುಸ್ತಿರಿ ಬೀದಿ) ಎರ್ಸ ಕೆಬ್ಛೆಯಂಟ, ಕನ್ನನಾಯಕಜ್ಳಾ ಮಾರ್ಗ ಕಗ್ಗಲಿಪುಕಕ್ಕೆ (ಠರಾ.ಹೆ-79) ಸೇರುವ ರಸ್ತಿ 0.60 ರಿಂದ 350 8:ಮೀ ಪಠ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೆ) 200.00 


206.74 
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ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ (ರಾ.ಜೆ-33) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಕಾವೇರಿ ವೃತ್ತ, ಗಾಣಿಗನಕೊಪ್ಪಲು. ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 


200.00 
೩,65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) 


qk 
atl 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 244.85 


| 24 | ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಹ್ಯಾಕನೂರು ಸಾನನಂದ (ಮೂಗೂರು-ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ) ಜನ್ನೂರು-ಹೊಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ನಿಂದ ೩.3 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 
| 25 | ಇನರಾವುನ ಫಾ ಪಾದಾಪುರ, ತಲಕಾಡು; ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಸಳ700 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 137.70 
| 26 | : 7 7 ಸ್ಟೇ 80 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


್ರಾವಯೀವುರ ತಾ ಮೂಗೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮೂಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ1.38 ರಿಂದ 2 


'ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.79 ನಿಂದ ಬೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ತಲಕಾಡು ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ-2.80ಕಿ.ಮೀ 
(ಲೋಇಃ137:ಐಎಫ್‌ ಎ:2015:ದಿ822.04.2015) 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.79 ಕಂಡ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ-3.60ಕಿ.ಮೀ ಮೋಇಃ137:ಐಎಫ್‌ಎ:2015:ದಿ22.04.2015) 


ನರಸೀಪುರ -ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಅಕ್ಕೂರು-ಚಂದಹಳ್ಳಿ-ಮಾರನಪುರ-ಕಟ್ಟೆಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 
4.00 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.08 ರಿಂದ 4.23 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾ.ರಸ್ತೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 3.30 
ರಿಂದ 4.3 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


_ (ಲೋಇಡಿ94ಉಎಘ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17) K 

ತಿ. ನರಸೀಮರ ಶಾ॥ ತವಣಕನಂದ ಕುರುಬಾಳುಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0925 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಗ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಯಿಂದ ತೊಟ್ಟಿವಾಡಿ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 00೦ ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ ತಲಕಾಡು ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ (ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿ) ಮರಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 130 ರಿಂದ 3. 

ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

ತಿ.ನೆರಸೀಷುರೆ ತಾಃ ಸನಷ್ಠಾರು — ಪ್ಯಾಗಕಹಾಂಡ ಹಣಕೊಳ ಮಾರ್ಗ ಮಳವಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮಿವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

ತಿ.ನರಸೀಪುರ ೫ಾಃ ಆಚಾರಯ್ಯನಹು: 


ಅಡಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಗಿಲು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.3 ರಸ್ತೆ (ಚಿಕ್ಟೇಬಾಗಿಲು) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಗ್ರಾರಸ್ತೆ) ಬದ 


ಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಣಾಮಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋ೪394:ಐಎಫ್‌ ಎ2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17) 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ನೀಲಸೋಗೆ ಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃ! 


100.00 


270.00 


268.01 


300.55 


175.00 


100.00 71.90 


ತಿ 


70 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


275.00 


273.63 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

ಇನತಸೀಮುರ ತಾಸ ಸುಲ್ದಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ರೊಚ್‌ ರಸ್ತೆಗಳ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0೨0 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಕೆಂವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಜೇನುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ.ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯ 

ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಜೇನುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ3,60 ಮತ್ತು 4.10 ಕಿ.ಮೀ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ394:ಖಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾ೦ಕ:07.07.17) p 

| 36 | ಇನಾಮ್‌ ಾ ಪೆನಾನಷ್ಯಾವನಾಡ್ಡದಾಗಿಲು ಕತ್ತೆ ಮಂದ ಹಳೇ ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರವ 0ರ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮಿವರೆಗೆ ಅಭಿ 

ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ। ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೇಕೊಪ್ಪಲು ಹೆಗ್ಲೂರು, ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, 


400.00 


85.00 67.71 


ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಮೇಣಸಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಮಾಗಿ ದೊಡ್ಡಮೂಲಗೂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.48 ರಿಂದ 2.680 


160.00 


80.00 
|» | ಹಾಗೂ 3.28 ರಿಂದ 3.45 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ. ಮತ್ತಿಶಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಮಿತಿ) 
| 40 | ಇಸಾ ಗ ರಷಾಷ್ಧ ಮಂದ ಕಣ್ಸಾ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗೂರು ಬನ್ನಹ್ಕ್‌ನಾಂದಿ ಸಾರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 60 ನಂದ 136 ಕ.ಮಿವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಕತ್ತ) odo {| 925% | 
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ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ॥ ರಾ.ಹೆ. 79 ರಿಂದ ಕೆಂಡನಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಕಲಿಯೂರು 


ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕುಂತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:394:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07.07.17) 100 
ESTEE Sh ESSE E 


42 ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ.79 (ಕೆಲಿಯೂರು) ನಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಹೊಸೂರು ಮಾಗಳ ಕುಂತೂಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 300.00 . 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ। ಚಿಟಗಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕೋಣಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿದರವ್ಕೂ ಸರುವ ರಸ್ತ ಸರವಾ ೦ರ ನಂದ 45ರ ಮ. ವಗ ಇಧವೃನ್ನ ಇವನಾ ನನ ಕ್ರ 3 
3ಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಕುಣಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ದೊಡ್ಡವುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಸರವಾ 98 ರಂದ 38ರ ವಕ ಅಭವೃದ್ಧ ಇವಾಗಾಾ ನಾನವನ ಕ್ರ “00 34875 

ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ಮೆಣಸಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಡಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಾ 80 ರ೦ದ 40ರ ಇಮಾವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತ "} 400.00 | 545] 

ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಾ॥ ಕರಿಹುರಳಿಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ರಾ.ಹೆ. 84 ರ ವೀರರಾಜಪುರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾರಸ್ತು) | 


OO 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ। ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೂಲಕ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 285.00 


UOECCCCO OSES 


ತಿ.ನರಸೀಪುರೆ ತಾ ಎಸ್‌. 3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರರಿಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆ ಮೂಲಕ-ಆಚಾರಯ್ಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 100.00 WN 


ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ॥ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗೇಟ್‌-ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಣ33 ಕ್ಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತಯ ಸರವೂ ೦ರ ರಂದ 18ರ ಮವ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ॥ ಕಲಿಯೂರಿನಿಂದ ಮಾಲಂಗಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಂದ 1.50 ತ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭ 
ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ) 175.00 164.45 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೇಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ. ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) ‘} 140.00 | 1465 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾಃ ಕನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ. ಸೀಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0೦ ರಿಂದ 20 3.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 (ಜಯಮರ) ರಿಂದ ತಡಿಮಾಲಂಗೆ ಸೇರುವ ರಸ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 100 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ ‘| 100.00 


'ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 


[i FN wm 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಸೋಮನಾಥಪುರ (ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿ) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುರುಬರಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 115 ಕಿಮೀಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ಟೆ 100.00 
ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ A ಸ್ಥೆ J 


3ಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನೂರು: ಹೊಸಕೇರಿ -ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ-ಗಾಣಿಗನಕೊಪ್ಪಲು-ಬೋರೆ ದೇವರಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-79 ಕೈ 480.00 72.00 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.೦0 ರಿಂದ 5.790 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ನಿಲಸೋಗೆಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ4.00 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


(a 


೨79ರ ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:1.60 ರಿಂದ 100.00 


'ಟ.ನರಸೀಮರ ತಾಃ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಬೇಬಂಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 70.00 
70 ಟನರನೀಷುರ ತಾಃ ಮಾದಾಮರ - ತಲಕಾಡು - ಸರಗೂರು ಹಸ್ಯಿಂಡ್‌ಮೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಲಕಾಡು ಬ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ ತಲಕಾಡು - ವಿಜಿಯಮರ - ಹೊಳೇಸಾಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 100.00 
ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) " 


ಸರಪರ ಕಾ ಚದರಷ್ಯಾಚ್ಳನಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಸರವ 5.70 ರಂದ 73ರ ಕ.ಮಿ. ವರೆಗಅಧವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[೨ 


[1 
~ 
p 
pA 
[- 


ಶಿ.ನರಸೀಮರ ಶಾಃ। ಕೌಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ 'ದೇಶುವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿನರಸೀಮರ ತಾಃ ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ-ಕನ್ನಹ್ಸ್‌ ಮೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರವ 3.53 ರಿಂದ 383 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 7000 | 000 | 
200.00 
ತ:ಸರಸೀಪುರ ಶಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766 (ಕುರುಬೂರು) ರಿಂದ ವಾಟಳುಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) | 35000 | 
ಇಸರಸಾಪರ ತಾ ಹೊಸಹಾಯಂದ ಆದಚೆಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗೂರು ಮೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 340 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರ 250.00 | 


3.ನೆರಸೀಷರ ಕಾ। ಹಳೇ ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಹಳೇ ಕುಕ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಇನಸಾವಾರ ಪಾ ಪಸುವಟ್ಟಸುಂದ ಕನ್ನಾಯಕನಹ್ಯಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ರರ ರಿಂದ 150 ಕ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) | 1200 | 060 | 
| 30 | ಇನಸನಾವರ ಇ ಪನುವನಾಳುಮುಂದ ಗೂರವನಹ್ಯ್ಳಿ ರಸ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಾ ರ ರಿಂದ 8.25 ಕ.ಮಿ.'ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ | 3500-000} 
| 3 ನರಸಪಾರ ತಾಃ ದಸೀಡ್ಳ್‌ಯಂದ ಹುಣಸಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 08ರ "ರಂದ 200 ಕಿ.ಮಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 170.00 


ಮಾದಾಮರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಫೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಡುಕುತೊರೆ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೀಣ ರಸ್ತೆ) 


[೫ | (ಲೋಇಃ222ಐಎಫ್‌ಎ: 2019:0:05.07.19) 
|4| ಡುಕುತೊರೆ. ಬೆಟ್ಬದ ಪಾದದಿಂದ ಭ್ರಮರಾಂಭ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ತಾನದ ಆವರಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮೀಣ ರಸ್ತ) (ಲೋಇು222:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019: 
ದಿ:05.07.19) 


ತ.ನರಸೀಮರ ತಾ; ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌,-79 ಮಾದಾಮರ-ಜಂಕ್ಷನ್‌ ನಿಂದ ಮಾದಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಟ್ಟವಾಡಿಮೋಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 3.60 160.00 
ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಘಾಡ NN 
W ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವದ್ಯಾರಣ್ಯಮರಂನ ಮೈಸೂರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಕಾಳ್ಲ ದರಗ ೧6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) (ಒಂದು ಬಾರಿ 300.00 139.51 
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ಅಂದಾಜು [ಬಾವತಿಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ 16ನೇ ಅಚ್ನರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ 16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ಅಕ್ಸಮಹಾದೇವಿ) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಎಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ಹದಿನಾರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಕ್ಕಮಹದೇವಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


269.34 


750.00 306.61 


ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಯುರಂನ ಹದಿನಾರನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 837 ಕಿ.ಮೀ. ಭೂತಾಳ ಮೈದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 786 ಗ ಸೇರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.” 
ಸೆಂಟ್‌ ಥಾಮಸ್‌ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಿಗೆಡ್‌ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ; 2019 ದಿ:05.01.21) 400.00 
ಹಾರ್ಡಿಂಗ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಣಾ ಪ್ರಶಾಪ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಟಿಎ ಜಂಕ್ಷನ್ನರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಏಫ್‌ಎ: 2019 ದಿ:05.01.21) 600.00 
ಕನ್ನೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ನ್ಯೂಕಾಂತರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಯನಗರ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾನದಂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 ' 600.00 
ದಿ:05.01.21) 
ಅಗ್ರಹಾರ ನೂರೊಂದು ಗಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತುಳಸಿದಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ: 2019 400.00 
6:05.01.21) 


ಎಂ ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ0.0೦ ರಿಂದ 1.68 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:639:ಐಎಫ್‌ಎ; 2019 ದಿ:05.01.21)| 500.00 


ಕೃಷ್ಣರಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು: - ' 4150.00 

ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ' 

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಎ) ಮಾತ್ಯೃಮಂಡಳಿ ವ್ಯತ್ತದಿಂದ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಬಿ) ಕನ್ನೆಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 500.00 127.73 

(ಸಿ) ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಹುಡ್ಕೋ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ENDO NECCREDCED 


ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಚಾಮರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಎ) ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸೂರ್ಯ ಬೇಕರಿವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಬಿ) ಅಪೂರ್ವ ಬಾರ್‌ನಿಂದ ಬಸವಗುಡಿ ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 1000.00 227.73 
ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ > ' 


ಮೈಸೂರು ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ 33 ರಲ್ಲಿನ ಟೆರಿಷಿಯನ್‌ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗ್ಗಲ್‌ನಿಂದ. ಮೈಸೂರು - ಮಹದೇವಖುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ವರೆಗೆ (ಡಾ! ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌: 998.00 043 
ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ:0.೦0 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ). (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಒಟ್ಟು “39800 
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ 
೩ರಯಾಷಣಕ್ಕತ್ರ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ-ಹಲಗನಹಳ್ಳಿ-ಕಣಗಾಲ್‌-ಕೊಪ್ಪ ಸ. 13.00 ರಿಂದ 14.60 ಮತ್ತು 16.60 


ರಿಂದ 18.80 ಕಿಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


500.00 0.00 


0.43 
57263.21 


495.00 509.96 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಿಶ್ತೂರುರಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ಶಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಾವಂದೂರು-ಕಂಪ್ಲಾಪುರ-ಬೆಕ್ಕಾ ರಸ್ತೆಯ ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 70.00 59.89 


FENN ENN SST ES ON EER EEE 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾಡ್ಕ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಫ್ರೇಜರ್‌ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 20.18 ರಿಂದ 23.88 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 490.00 
kl H ಸೇ ಸ್ತ್ರ ೈ್ಟ 


ಏರಿಯಾವಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು -ಅನೆಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಭುವನಹಳ್ಳಿ-ಪೆಲಗನಕುವ್ಪೆ-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ-ಮುತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ585 ರಿಂದ 935 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ | sm | me | 
45000 | 303.29 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಪ್ರೇಜರ್‌ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:24.40 ರಿಂದ 27.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
CE | 35 


(ಲೋಇು286 ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:25.05.17) 
ಸನಹಯಾವಟ್ಯಾ ಇ 'ಹಾಡ್ಯ-ಜಿಟ್ಟದಮುರ-ಫ್ರೇವರ್‌`ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 27.70 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸರಯಾಪಟ್ಟಣ ೫ಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಎ ಚಾಮರಾಯನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಬೀಪುರ - ಹೊನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 3.50 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 000 | S990 | 
18.90 ರಿ೦ದ 19.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಚಾಮರಾಯನಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಭೀಪುರ-ಹೊನ್ಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ 1.20, 2.50ರಿಂದ 3.50 ಹಾಗೂ 5.90 ರಿಂದ 6.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 300.00 1030.90 


EE 


ಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಹಳೆಬೀಡು-ಅನೆಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಎ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು-ಮಾಕೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸ: 6.90 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 340.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 490.00 1042.68 
ಪರಿಯಾವಟ್ಟಣ ಠಾ. ಚಿಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳತ್ತೂರು-ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) k 


ಸಿಂಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹರಗೂರು ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಅನಿವಾಳು-ಕೌಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 6.35 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಕೆ.ಅರ್‌.ನಗರ-ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಿಗುಡಿ-ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ-ಮುಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
820.17 


185.00 
(ಆಂದು ಬಾರಿ ಅಭವ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್‌.ಹಿಲ್ಸ್‌ (ರಾ.ಹೆ-57) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೂರು pes, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ದೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 100.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸೆಯಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಣಸೇಕುಪ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸಖಿ.80 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸುಬ್ಬಯ್ಮನಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಪಾಕನಾಡಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವರಸ್ತೆ ಸ.0ರ ರಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಣಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಜಿ: ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ಮೆಲ್ಲಿಹಳ್ಳಿ-ಕಗ್ಗುಂಡಿ-ಹೆಮ್ಮೆಗ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5.00 ರಿಂದ 8.61 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒ೦ಿದು ಬಾರಿ) 
| 21 | "ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 

| 22 | 'ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ'ಕೆಟ್ಟಿಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಅ, ಹೆಚ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೂನಾಡಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ-ಸಂತೇಮಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೂರ್ಗಲ್ಲು-ಜೋಗನಹಳ್ಳಿ-ಕೊಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:2.50 ಮಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. y 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ರಾಮನಾಥತುಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸೀಗೂರು ಪ್ಯಾಕ್ಸರಿಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಮಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 


| 28 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಮಲಾಪುರದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0,00 ರಿಂದ'3.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) 


2 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಠಾ. ರಾಜನಬಿಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 

ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಳಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 
[31 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಹಸುವಿನಕಾವಲುನಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಪ್ಪರದದ [32500 |] 


ಳೃ-ಹುಣಸೇತೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿ೦ದ 685 8ಮೀವರೆಗೆ ರ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾವಾ 


OT ಕಾ ನರಳ ಕಾನದ ಗಾನ ನನನಯ ಪ್‌ ಅನವನ ಕಾನಾ ಬಡ್‌ 
ಗ ನಮಾಬಾತಾ ಮಾನಾ ಗಾನ ನಾಹಾನಕ್ತ ಕಸಿ ಅನನ ಇವ 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮುತ್ತೊರು- [30606] 
[೨00 | 
|_ 9000 | 
|_| 


w 


'ಂಗಾಪುರ-ಆಯಿರಬೀಡು-ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಂದ 60 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


KA ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಠಾ. ಕೂಣಸೂರು ಸಾನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರೀಂಡು ದಾರಿ) } 5000 

a7} } ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೋಮಲಾಮರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ದಾರಿ) } 9000 

| 32 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಕಂಪಲಾಮರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 70.00 

|] ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ-ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿ-ಚನ್ನಂಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಕೋಡು-ರಾವಂದೂರು-ಅತ್ತಿಸೋಡು-ಸಂಗರತೆಟಹ್ಕಾ ಕಸ್ತಯ ಸಸಂಕ ನಂದ ಇನಿ 50 ನಂದ ನ | non | 000 
. 14.75 ರಿಂದ 15.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 

| 44 | ಹರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಕಗ್ಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಳಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭನೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ ರಸ 

35 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಠಾ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜವನೀಕುವ್ರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರ ನರದ 550 3ಮೀವರೆಗ ರಸ್ತ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. | 42500 | 

| 46 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಜವಾನಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 0.00 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹೆಬಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು'ಬಾರಿ) ” 

| 48 | ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಸತ್ಯಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪರ ರಿಂದ 23ರ 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ. ರಸ್ತೆ 0.00 

| 50 | ಕಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಗೂರು ಸೇರುವೆ ರಸ್ತಯ ಸರಪ€000 ರಿಂದ 3.0 3.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಧವೃನ್ಣ ನಾಮಗಾರ.ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) ” 

| ST | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಾ. ಸೂಳೀಕೋಟೆ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ರಾನೀಣ ರಸ್ತ. & | 50.00 50.29 

| 52 | ಹರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಾಲಂಗಿಯಿಂದ ಅಳಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಣಳ 08 ರಿಂದ 3 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭವೃನ್ಧ ಕಾಮಾಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರ) | 200.00 0.00 

| 53 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸೀಗಡಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) " 0.00 

|5| 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಅ. ಸುಂಡವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) - ' 60.00 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೊರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರೀ(ಒಂದು ಬಾರಿ) ' 70.00 
W ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 90.00 


[ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ (ಡೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
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ತನನ ಗಾನ ನಾನತವುನ್ನ ಕಕ ತಶನ್ನಗಿ ಕನಸಾರ ಬಡ] 


| ಕೆ.ಆರ್‌,ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
W ನರ್‌ ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಐ.ಎರ್‌ ಏಲ್ಲಾ ರಾಪ37) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೌಕಹಳ್ಳಿ ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಚರ್ಚ್‌. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಜಂಗರಬಾಯರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೊಚ್ನೇಕೊಪ್ಪಲು-ಡೋರ್ನಹಃ 


FN FN 
[= 
- 
© 
[= 


ಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
'ಹೊಳಿನರಸೀಮುರ-ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ-ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ (ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರ್ಪೂರನಳ್ಳಿ, ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳಮ್ಮನ ಕೂಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 9.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಸಾಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಲಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಇನ್‌ ಎ ಾವನಾಢವಾನ ತರಕಣಾಂದ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ 5ರ ಎವರೇಗಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು. ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜವರೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿಯಲ್ಲಿ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧ) 


ಆರ್‌ನಗರ ತಾ. 789.26 


| ಇವನಗ ವ ಹಾವಡರಗುನ ಸಂಧನಖ್ಕ್‌ ರಸಯಾ ಸರ ರಿಂದ 16 ಕ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 100.00 9189 
| 5 | ನಾನ ಾಪಂವಾವಾರ 7 ಸಾವಣುವು ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕನಡಳ್ಳಿ ಮೇಲೂರು ಮಾರ್ಗ ಮುದುಗುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ.1.50 ರಿಂದ 2.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1100 | 


(ಶುರುಬಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿ) 
| 6 | ನರ್‌ನಗರ ಠಾ. ಕೆ.ಆರ್‌ ನಗರ-ಮಳಶ-ಹೊಸಕೋಟೆ-ರಾವಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕ.ಮೇವತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 240.57 
| ಬಂ | 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ: ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ - ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ. ರಸ್ತೆಗೆ .ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.80 ರಿಂದ 5.80 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಿದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ) 
220.73 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಶಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ (ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಮೀಷುರ-ಬಳ್ಳೂರು-ಪಶುಪತಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ - ಜಲಸೂರು 
ರಸ್ತೆಯ ಸ: ಗಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 0.06 ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲಕ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌ ನಗರ ತಾಃ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ವಸ್‌.ಎಚ್‌.57) ರಿಂದ ಕಕ್ರೆ, ತಿಪ್ಪೂರು, ಚಾಮಲಾಪುರ, ಕಮುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಃ1.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:159:ಐಎಫ್‌ಎಃ2017:ದಿನಾಂಕ:03.05.17) ” 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ(ಬಿಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು, ಡೋರನಹಳ್ಳಿ ಲಾಳಂದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಾತಿಗ್ರಾಮ ನಾರಾಯವಪುರ ಕಗ್ಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ- 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ (ಬಿಬಿ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.90 (ಸಃ0.00 ರಿಂದ 192)ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೂಲ ಅಲಂದಾಜು-150.00 ಲಕ್ಷ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ-ಹರಂಬಳ್ಳಿ-ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಬಿ.) 

ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 7.165 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 'ಕಾಮಗಾರಿ. (ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ-ಹರಂಬಳ್ಳಿ-ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ) 

ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಹಂಪಾಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಹ'ಚ್‌.ಎಸ್‌.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಗ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು) 


ಹಂಪಾಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಡಲಬೀಡು-ಕಾಟ್ನಾಳು-ಕರ್ಪೂರವನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.63 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೂಡಲಬೀಡು-ಕಾಟ್ಕಾಳು-ಕರ್ಪೂರವಲಳ್ಳಿ) 


200.00 179.03 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ, 
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ದೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


TT 
200.00 | 196.90 


EE 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ - ಮುಳ್ಳೂರು - ತೊಂಡಾಳು 


~ ಅಗ್ರಹಾರ - ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ.0.೦೦ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ೫. ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.23.00 ರಿಂದ 3 45 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆ 

ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೊಸೂರು) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್‌. ಗಡ (ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ಕೆ.) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, 
2.32 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ರ್‌.ನಗರ ಈಾ, ಹಂಖಾಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ರಾ.ಹೆ.120) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.೦೦ ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ಅಭಿವ, ೈಥ್ಮಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 

ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ರಾಮನಾಥಖುರ-ತರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ನಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.304 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯ 

ಕಾಮಗಾರಿ. (ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು) 


SR RSNA 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಮಿರ್ಲೆ-ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ FY) ರಿಂದ 6.475 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಿರ್ಲೆ, ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ' 
ಮತ್ತು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಶಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಕಗ್ಗಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ದಿಂದ 2.642 ಕಿ:ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಗ್ಗಳ) 
ಕೆ. 


ಆರ್‌.ನಗೆರ ತಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಜಿ.ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಲು, ಡೋರ್ದಹಳ್ಳಿ, ಲಾಳಂದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಸಾತಿಗ್ರಾಮ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ಕೆಗ್ಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
— ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.೦೦ ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಲಾಲಂಜೇವನಜಳ್ಳಿಯಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್‌) 


- ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ.0.0೦ ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಲದು ದಾರಿ) 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಶಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ಲಕ್ಸಿಕುಪ್ಲೆ-ಮಾರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸ.೦.೦0 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಮತ್ತು "ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿಕುಪ್ಪೆ) 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ-ತರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ(ಆಶ್ರಮ) ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.20 ರಿಂದ 4.91 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಆಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪಲು) 


ೈದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


[rd 


'ಯ್ಲಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮತ್ತು 


ಬಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.000 ರಿಂದ' 


[2 


ದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


Aleks 
@ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಠಾ. ಮೂಡಲಬೀಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು 


ಬ 
[Ne 


F ಬ 
pl 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಶಾ. ಚಿಕ್ಕವಣ್ಣರಗುಡಿ -ಗಂಧನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.86 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡರಗುಡಿ ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ) EN 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಮ.ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0ನ೦ ರಿಂದ 2.00 $.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಬ್ಬಾಳು - | noo | so | 


ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಬ್ರಮ 'ಪರಿಮಿತಿ) 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾನದಿಂದ ಪಟೇಲ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪೇಟೆ ಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ನಲಜುಂಡೇಗೌಡರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 300.00 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಠಾ. ಹೆಬ್ಬಾನ`ಹೋಬಾಯ ಚಾಡಗಾಮ ಸ್ರಾವದ ಮ್ಯಾಡುನ್ನ ಕಸ ಇನಷ್ಯದ್ದ ವಾಡ್‌ ವಾರ * To 
ವ ವು 


ಬ್ಯಾ | ss sr 
ಹಾಡ UU 


ಹುಣಸೂರು ಶಾ. ಹುಣಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಹನಗೋಡು, ಪಂಚವಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಸ.15.30 ರಿಂದ 17.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 229 ' 200.00 


ಐಎಫ್‌" 2016 ದಿ-04.03.17 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


3 


PESTS NEA AES SEER PRESSE RA CESSES SE ES EE EE 


ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹನಗೋಡಿನಿಂದ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ 3.80 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 229 ಐಎಫ್‌ಎ 2015 ದಿ-04.03.17 
ಷರತ್ತಿಣೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


ಹುಣಸೂರು ಠಾ. ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಹರಳಷ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಪೆಂಜಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೆಂಜಳ್ಳಿ, ಭೂತಾಳೆಪೆಂಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೆ. 0.00 ರಿಂದ 2.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (NS 113) ಬಡಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹುಣಸೂರು | 1 | 
200.00 


ತಾ. ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ. ಶಿಪ್ಪಲಾಪುರ, ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:6.30 ರಿಂದ 8.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (HS 39) 
(ಲೋಇ:252:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:16.05.17) 


202.80 


[4] ಮನಸಾಹ ತಾ. ನಲ್ಲೂರು ಪಾಲ್‌ ನಿಂದ ಮೂರ್ಕಾಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಸ. 0.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 495.00 260.72 

'ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 32.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 35.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 36.90 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 38.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 498.00 510.17 

| (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌.13) ೪ i 
|6| ಮೈಸಾರು ಚೋಗಾರಿ ಗದ್ದಗೆ ರಸ್ತೆ ಸು 30.40 ರಿಂದ 32.00 ಮತ್ತು 33.20 ರಿಂದ 35.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-13) 
ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರತ್ನಮರಿಯರದ ಹೊಸವಾರಂಚಿ ಕುಡಿನೀರುಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.40 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-47) 490.00 705.52 
ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.2.50 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 
A Kk (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-65) (97498 p K 
ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ, ಕೊಮ್ಮೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ. ತೆಂಕನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಸೇನ್‌ಪುರ ಸೇತುವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂತೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ತೆಂಕನಕೊಪ್ಪಲು) ಸ. 6.70 


350.00 
ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-107) 


300.00 
26 


|» | ಹುಣಸೂರು ಶಾ. ಕೆಬ್ಬೆಕೊಪ್ಪಲು, ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ, ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾದಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಹಳ್ಳಿಕಾವಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.50 ರಿಂದ 1100 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಹೆಜ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-73) 


ಹುಣಸೂರು ತಾ. ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ, ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
” (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-39) 


ಹುಣಸೂರು ಶಾ. ಂಡಷ್ಸಾ ಸೇಟ್‌ ನೇಗತ್ತೂರು ಕೊಳವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌. 


ಎಸ್‌ 


ಹುಣಸೂರು ಶಾ. ರಾಮನಾಥಪುರ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 40.60 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಹಿರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.೦೦ ರಿಂದ 185 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-99) 


ಮಢ್ಗನ್ಸಾ ಸರ್‌ ನಂದ ಮೊಡಲಕೂಪ್ಪಲಾ ರಸ್ತಸ. 8ರ ರಂದ 2.0 ಕ8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಬ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-21) 
ಗಳವಡಗೆರೆಯಿಂದ ತೊಂಡಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.00 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಜ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-50) 


ಹುಣಸೂರು ತಾ. 


170.00 
|= | ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹುಣಸೂರು-ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂಕರ ಮಾಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.0೦ ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 305.70 
§ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
[5 ಕವರ್‌ ಎಕಸ್ತಮಂಡ ಪರೂರು ಸಾರವ ಕ್ತ ಸ ನನರ 5ಂದ 750 8.ಮೋೇ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ಎಸ್‌-5೫ 
| 20 | ಘುಣಸೂಕು ತಾ. ಹೆಚ್ಜೊಡ್ಡು ಬಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ.2.30 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌-49) 
: |» | ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗುರುಪುರ ಟಚೆಟಿಯನ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನ ಜೋಂಖರ್‌ ಚೋಡೆ ಮಾನೆಸ್ಟರಿಯಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ವರೆಗೆ ಸ.೦.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 
ಭಾರಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಸೂರು ಶಾ. ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂಡ ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಹುಣಸೂರು ಶಾ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್‌.ಹಿಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಹೆ-57) ಹಳ್ಳದಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರಾಂಪುರ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ದಾರಿ 


ಅಭಿವೃ) 
ಹುಣಸೂರು ಕಾ. ಮೈಸೂರು-ಬಂಟ್ದಾಳ (ರಉಜೆ-275) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಮ್ಮನ ಜೊಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಅಂಕನಹ್ಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ. ೧೦ ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ದಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ, ಕೊಮ್ಮೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುಮ್‌, ಗೆರಸನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಕನಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಸೇನ್‌ಮರ ಸೇಕುವೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂತೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು (ಮಾರ್ಗ ತೆಂಕನಕೂವ್ಪಲ) ರಸ್ತೆಯ್ತ ಸ.1.60 757.36 
ರಿಂದ 2.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಹುಣಸೂರು ತಂ. ಬಿ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.90 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - | 000 | 


ಹುಣಸೂರು ಕಾ. ದಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿ.ಆರ್‌.ಹಿಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಹೆ-57) ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೈಸೂರು-ಬಂಟ್ಲಾಳ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-275) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಂರ ರಿಂದ 280 3.ಮೀವರಗ' 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


a 
SERNA SEW 
ಜಿ 
3 
8 


ಹುಣಸೂರು ಈಾ, ಹುಣಸೂರು - ಧರ್ಮಾಮರ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ. 10.20 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 200.00 95.80 
ಹುಣಸೂರು ಜಾ॥ ಹುಣಿಸೂರು ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.90} ಮಂಗಳೂರು ಮಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 140.00 
ಅಭಿವೃದಿ) : 


ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಹಿರಿಕ್ಯಾಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ). (ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 60.00 
ಹುಣಸೂರು ಕಾ. ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮೆತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 60.00 | 500 | 


ಹುಣಸೂರು ಕ2. ಹಳ್ಳದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು'ರ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ದಾರಿ) ‘|0| 0 

ಹುಣಸೂರು ಕಾ. ದೊಡ್ಡಹೆಜ್ಞೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು`ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ದಾರಿ) | 600 | 3500 | 
ಮಾತಾ ಪಂರನಷು ಗಾನ ನಾವದ ನ ಪರಂ ಮತ್ತ ರ್ತ ಅನನ ಬ TU 
ನಾನ ನಾಮಾವಿಸಾ ರಾರ ಪತ್ತ ಕಕ ಅಧಿ ಇವಾ TUT 
ಡಾ ಮರನಾತ ಗಾನ ವಾವಾವಲ್ದ ಗಾ ರಾಡಿ ಪ್ರಿ ಗಿ TUT 
5555 
ET ಮಾತಸಡನನ್ನಾ ಗಾನ ಪಾಮಾವಕ್ಷ ನಸ ನರಾಡಿ ಹತ್ತ ಕನ ಅನಾ 
ಹುಣಸೂರು ಈ. ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ NE 


ಹುಣಸೂರು ಕಾ. ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 600 |0| 


ಹುಣಸೂರು ಶಾ. ಆಯರಹಳ್ಳಿ/ಹುಸೇನ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 60.00 


ಹುಣಸೂರು ಶಂ. ಗಾವಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ'ಸಿ.ಸ `ಚೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಿಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೌಡಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರಗುಡಿ ಕೆರೆ ಮುಖಂಂತರ ಹೊಸವಾರಂಚಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.600 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 300.00 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನರಸೇಗೌಡರ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವರಸ್ತಸರನೂ8ರ 3.ಮೀ ನಂದ 200 8:ಮೇ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ) 200 [ 000 


ES NN NS CS LN 
4 ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 100.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು - ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 495.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಣಸಾರು3ಅರ್‌ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಸರು ಸಂಹವನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಲೇನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂನ `'ಚಾಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . [3315 | 
| 53 | ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಷ ರಾಮೆನಶಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ 6000 | 5024 | 
54 | ಹುಣಸೂರು ಠಾಲ್ಲೂಕನ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ `ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 6000 | 000 1 


| 35] ಹುಣಸೂರು ಕಾಲ್ಲೂಿನ ಹುಂಡಿಮಾಳದಿಂದ ಹೊಸ ಬಾರಂಚ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (15000 | 00 | 
[36 | ಹನೆಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | $600 000 | 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | $006 [2000 | 
38 ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಸನ ಮಂಟಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [S000 [S| 
| 55 | ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾನೂನ ನಾತ ಗಾನ ನಾನಾನಾ ನ ನರಾಡಿ ಪತ್ತ ನಿ ರಾಣ ಕಾ | 
ದ ಕಾಣ ರಣಧತ್ತ ಗಾನ ಪಾವನ ನನ ಬರದ ಮಹ ರತ ನರಾ TE] 
ನ ನ್ಯೂನ ಇತನ ಗನ ಪಾಮಾಷನ್ನ ನನ ಇರರ ಹತ್ತ ಕ್‌ ನರಾ ಕಾವಾ | 
837] ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷೇನಹಳ್ಳಿ ₹ ನಿಲುವಾಗಿಲು) ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು'ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ } | 6000000 | 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಬ್ಬನಕಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | S00 | 544 | 

NE ES ES LN EN 
ನಾನ ನಾಡ ಸಾನ ತಾಮಾಷನಿ ನಾ ಪರಂ ಪತ್ತ ಕ್ರ ನಾ ನರಾ TTT 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈದನಹಳ್ಳಿಗ್ರಾನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2120 ರಿಂದ 22.40 ಮತ್ತು 23.10 ರಿಂದ 24.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 33] wn | 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೂರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೂದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 6.308.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಸಾಗರೆ-ನಂದಿನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೆನ್ನೀಪುರ, ಹೆಗ್ಗನೂರು “ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 | 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಠಾ. ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಬೀರ್ದಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.50, ರಿಂದ 26.508.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾ. ಮುಳ್ಳೂರು ಲಂಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00, ಕರದ 10ರ 8.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ್ಥೆ ೈಃ 639.28 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾ. ಮೈಸೂರು-ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾ. ಸರಗೂರಿನಿಂದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರೆ ಸರಪಳಿ 0.70 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾ, ತುಂಬಸೋಗೆಯಿಂದ ಕಬಿನಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.43 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. > ' 200.00 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಕೊರಟಗರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾವಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ಐ.ಕುವ್ದೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ' | 20000 | O00] 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಳಲು ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 2.00 8.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30492 
ಸರಗೂರು ಈ. ಸರಗೂರು - ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಲದಕುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 25ರ ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ವಾ) | 25000 | ” 


ಬದಲಿ-ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ. ಸರಗೂರು - ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಡಗಲಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃಗ20 ರಿಂದ 1540 ಹಾಗೂ 16.47 ನಿಂದ 3146 $.ಮಾವಕಗ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇಃ154:ಖಎಫ್‌ಎ:2015:(ಭಾಗ-2):0:14.10.15) } 


ELE 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾ. ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಜತ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಎನ್‌.ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.20 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ 20.60 ರಿಂದ 2120 ಕ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು - ಭೋಗಾದಿ - ಗದ್ದಿಗೆ ರಸೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಮಾರ್ಗ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! " 
Fe - 


ಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕದೇವಮ್ಮನದಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.55 ರಿಂದ 7.208.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Ke 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾ. ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.20 ರಿಂದ 6,20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಜೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 38.00 ರಿಂದ 44.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ ತಾ. ಹೆಜ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ-ಮೂರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಂದ 158, 38ರ ರ೦ದ 47ರ, 450 ನಂದ 7ರ ಮತ್ತ ₹50 ರಿಂದ 15.75 ಕ.ಮೇವರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ-ಮೂರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ. 13.70 ರಿಂದ 2160 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಸದರಿ ಸರಪಳಿಯು ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ' 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ) 

ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಅಂ. ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಾಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ದಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶಾ. ಬಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಅವರೆಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ1.40 ರಿಂದ 5,76 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಣಇ/309/ಐಎಫ್‌ಎ/2018 ದಿ:2೦.03.18) 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಅಣ್ಣೂರು-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.0 ರಿಂದ 10.008.ಮೀ-ವರೆಗೆ` ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃನ್ನಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಚನಹ್‌ ವನ್‌.ಬೌಗೂರು ಸರಪಳಿ 16ರ ರಿಂದ 21೦8ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭವೃನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ; 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಮನಾಥಷುರ-ತೆರಕಣಾಂಬೀ(ರಾ.ಹೆ.-86) ನಂದ ಎಂ.ಬಿ.ಜೆ: ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕೆಡೆಯೊರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಾ ರಸಿಕ ನಂದ 3008.ಮೇ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಷಾಗಾರ | 8000 | 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಪಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ-ಲಾ.ಹೆ.33,(ಹೆಚ್‌.ಮಟಗೆರೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸತೊರವಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ ೦.೦೦ ರಿಂದ 330 ಕಮೋವಕೆಗೆ ರಕ್ತ | 0 | 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
[15000 | 
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ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಅಂ. (ಸರಗೂರು ತಾ) ಬಡಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


. ಒಟ್ಟು - 9200.00 | 3271.65 
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು ’ | 36568.00 } 1951733 


1 ಪನ 
7 [ಪುಳವ್ಳ್ಯ್‌ ತಾ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸವಾರ ಎ ನವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ | 800.00 | 
ವ 


200.00 201.12 


moe sea0s— 
ram {1040 


200.00 194.28 


ಮ" 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 61.50 ರಿಂದ 63.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಪಡಿಸುವ 


ಮನವ್ಸ್‌ ಸಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ “ಬಿ.ಜಿ. ಮರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 9.40 ಕಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| 3 [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ - ಶಿಂಪಾ ಸೇರುವೆ 'ಠಸ್ತೌಯ ಸೆ. 2.6 ರಿಂದ 800 ಕಿ.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಮಗಾರಿ 
ಳವಳ್ಳಿ ಈ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತರಿಂದೆ ಯತಶ್ತಂಟಾಡಿ, 


'ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸೇತುವೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡ್‌ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ 4.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗೆ ಹೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದೆ ಹುಸ್ಯ್ಕೊರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ, ಆಗಸನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 140 ರಿಂದ 2.00, 5.00 ರಿಂದ 6.00 ಹಾಗೂ 6.50 ರಿಂದ 
7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ £ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಠಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ~- ಹೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6142 ನಿಂದೆ 61.87 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬೆಳೆಕವಾಡಿ 
ಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4 


[» ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ಹೇರುವ ರಸ್ತೌಮಯ ಸರಪಳಿ 40.80 ರಿಂದೆ 43.50 ಕಿಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳ 


ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಬಾನಿ ಜಾಡ್ಗಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 700 ರಿಂದ 950 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ2: 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಈಾ. 'ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ಸೇರುವ ನುಲ್ಲಾಖ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಫಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33ಕ್ಕೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ, 
ದುಗ್ಗವಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರನ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 800 ರಿಂದ 1200 $.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೆೋಇಂ92:ಐಎಫ್‌ಎ2017:ದಿವಾಂಕ'25.05.17) 


| 13 [ಮಳವಳ್ಳಿ ಇಾ. ಮಳನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1000 ರಿಂದ 1100 ಮತ್ತು 13.00 ರಿಂದ 1400 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಂ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಚಿರಿ-33 ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ರಿಂದ ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು, 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೌದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಶಿರೆಮಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗ್ರಾಪುರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಕುಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
6ಂದ 5.31 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾರ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡಕೆಪರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.80, 2.14 ರಿಂದ 3.00, 3.80 ರಿಂದ 4.80, 5.30 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


ವಾಸನಾ ಹಾಣಾಮರ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಕುಣಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೇಣ ಸರೆ ೦೦೦ ರಿಂದ 300 ಹಾಗೂ 400 ನಂದ 450 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


330 ರಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕುಂದೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ 5.00 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಈ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ-ಸೋಸಲೆ-ಶಿವನಸೆಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ.56.30 ರಿಂದ 56.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಳೆರೆ 
[ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಆಳಬಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 61.87 ರಿಂದ 642 ಕಿ.ಮೀವರೆಣೆ (ಬೆಳವಾಡಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಈಾ. 'ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಮಿಯಿಂದ ಯತ್ತೆಂಬಾಡಿ, ಆಂತರಹಳ್ಳಿ, 'ಹುಳ್ಳೇಗಾಲ, 'ಕೋಡಿಮರ, ಹಡಕಲಪುರ, ಧನ್‌ಗೂರು, ನೆಟ್ಕಿಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಪಿ.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಿಂದ 4.05 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂತರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಮಳವಳ್ಳಿ ಈಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-209 ರಿಂದ 'ಮತ್ತಿಪಾಳೇಶೈರ ದೇವ; 
ಕ್ರಶ್‌ ಬಲ್ಯರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಸ್ಥಾನವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-33 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.40 ರಂದ 4.556 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕಂದೇಗಾಲ ಳೆರೆ ಏರಿ) 


‘pal 


| 20 [ov ೫. ಪಮಳವಳ್ಳಿ-ಬಿ.ಜೆ.ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ 7.55 ರಿಂದ 7.88 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 9.06 ರಿಂದ 9.11 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಳಾ. ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಣೌಡಣೆರೆ, ಕೆಂಬೂತಣಗೆರೆ, ಜೋಗಿಪುರ, 
ಮತ್ತು ಸ. 650 ರಿಂದ 655 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಯೋಗಿಪುರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾ 


3, 


ಅಗಸನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹುಸ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.90 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
ಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುಪ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ೌಂಬೂಕಣೆರೆ ಕೌರೆ ಏರಿ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಈ. ಮಳನಳ್ಳಿ-ಪೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.10 ರಂದ 12485 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಮಲ್ಲಿವಾಥಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬಜ್ಯರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


23 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ. 43.80 ರಿಂದ 4392, 55.20 ರಿಂದ 55.35 ಮತ್ತು 59.00 ರಂದ 6020 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಉಮಗುಾರಿ, 


| 24 [ಲ್ಲ ತಾ. ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಿಣ, ದೊಡ್ಡಭೂವಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮೇಗೌಡನಫ್ರರಳ್ಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


'ಛಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮೆಗಂರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


| 25 [av ತಾ. ರಉಷ್ಟ್ರೀಯು ಹೆದ್ಧಾರಿ-209 ರಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಾಪುರ, ಕೋನನಳೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ತೆ ಭಕಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ತಿ ಅಃ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಣೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ, ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಇಲೋನಿ, ಕೆಂಬೂತಣೆರೆ, ಅಣ್ಣಳ್ಳಿ, ಅಗಸನಪುರ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಹುಸ್ಯೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ i 
2.212 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ, ಸರಪಳಿ:4.65 ರಿಂದ 4.970 $.ಮೀ, ರಚಳಿ6.00 ರಿಂದೆ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ:11.460 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು 
'ಡಾಂಬರೀಕಲೆಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


350.00 


29 


30 


37 
3] 


ನುಳವಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಕ್ಟೀಪುರ ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವ: 25.0 ರಂದ 3715ರ ಮಾ ವರಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಷ್ಟ್ರೀಂಯ ಹೌದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ರರಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿತ್ರಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.00 ರಿಂದ 5.0 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 
ರೆಸ್ಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಟಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ § 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಲೂಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಳಾರಿ-209ನಿಂದ 'ಮಂಚನಳ್ಳಿ - ಮಂಚನಾಪುರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಣೆಚ್‌.,-209 ನಿಂದ ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು ಕ್ಯತನಹಳ್ಳಿ, ಜಂಗ್ರಾಯರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಕುಣಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.00 ರಿಂದ 3.30 
ಕಿ.ಮೀ. ಸೆದ:4.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ , ಸರಪಳಿ 5.57 ರಿಂದ 8.13 ಕಿ.ಮೀ, ಸರಪಳಿ 828 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ಥಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಕವಾಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ; 0.00 ರಿಂದ 4,40 8.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಮಳಟಲಳ್ಳಿ ತಂಲ್ಲೂಳು ರಾಜ್ಯ ಹೌಬ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ 'ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಚಳಿ; 11.00 ರಿಂದ 1391 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಣೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ , 

ಮಳವಳ್ಳಿ ಅಶಿಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ -ಪೂರಿಗಾಲಿ ಜಿಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:15.50 ರಿಂದ 16.60 ಕಿ.ಮೀ. ಪಡೆಗೆ ರೆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಅಷ್ಟೀಯ ಹೆಬ್ದ್ನಾರಿ-209ನಿಂದ ಟೊಟ್ಟಿವಹಳ್ಳಿ ಚಂದಣಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ಗಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನರಪಳಿ:4.00 ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಠಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ್‌ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ಕೋಡಿ, ನಡಳಲಪುರ, ಸೆಟಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್‌.ರಸ್ಲೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೌಯ 
ಸರಖಳಿ:10.00 ರಿಂದ 12.00, ಸರಬಳಿ: 17.80 ರಿಂದೆ 18.80 ಮತ್ತು 20.83 ರಿಂದ 22800 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 36 [smn ಈಂಲ್ಲೂಕು ಏನ್‌.ಹೌಚ್‌. 


ವಡ್ಗರಕಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.00 ಗಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


0 


ಮಳನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಗುತ್ತಲು ಮುತ್ತತ್ತಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಖಳಿ40.800 ರಿಂದ 41.200 ಕಿ.ಮೀ. ಹಿ 43.670 ರಿಂದ 43.340 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಳಾಮಗಾರಿ 
(ಘೂಸ್ಣಾಧೀನ ಸೇರಿ) 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಳು ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕ: ಒ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ 16ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಲಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 6.80 ಕ.ಮೀ. ವಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ. ವಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 
10.50 ಮೀ. ಪಿಂದ 11.76 ಶಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಛಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


lr 


| 35 [ಮಳವಳ್ಳಿ ಈ. ಬಾಣಸಮುದ್ರ, ಕುಲುಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ದೊಡ್ಡಚವ್ಮೀಯುರ ಮತ್ತು ಆಂತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್‌ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕತಿಮಗಾರಿ 
| 40 |ಮಳವಲ್ಳಿ ತಾ. ಳೊನ್ನಾಪುರ, ದೊಡ್ತೆಲಗೆರೆ, ಸಾಗ್ಯ ಸರೆಗೂರು, ಕಂಡಟೋಯಿದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು 'ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಆಬಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾಲಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಚೊಟ್ಟನಡಳ್ಳಿ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಂಟಬೆಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳತ್ರೂರು, ಹೊಸಪುರ, ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ಅಲದಕಳ್ಳಿ ಹಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


3 


ಮಳವಳ್ಳಿ ಈಾ. ಪೆಣಿಮೂರು, ಅವೇರಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು, ಕೆ.ಬಂ೦ಿಯದಾಪುರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಡ'ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[33 [ನಮುಳವ್ಯಾ ತಾ ಡೇಂಡಕ್ಕಿ ತುರುಬನಮರ, ಕಲ್ಯುಣ, ಭೀಮನದಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಾಪಯರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳಕಬಾಡಿ ಗ್ರುಮದ ಕಾವೇರಿ ಭದಿತೀರದ ಶ್ರೀಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಗಂಗಾಮತ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಅಂತರಾಯನಡುರದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮದ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದೆ ಗರೀಬಿ ರಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯ ಬೀದಿ ಜಮ್ಮಯ್ಯರಕಟ್ಟೆ 


ಅರಳಿಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಓಣಿ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ 'ಅಜಿನೃದ್ಧಿ 


[ಮಳವ್ಳಿ ತಾ, ತಳಗವಾದಿ, ದುಗ್ಗನೆಹಳ್ಳಿ ಳಲ್ಬಾರೆಪುರ ಮುತ್ತು ಅಕ್ಕಮ್ಮನಕೊಪ್ಪಲು ಧವಗಾ 'ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಛ್‌ ಕಲ್ಫಾ ್ಕ 


10248.00 


ಮದ್ದಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮದ್ದೂರು ಠಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಆ. ಗಡಿಿಂದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಟೆಟ್ಟದಾಸನೆದೊಡ್ಕಿ, ಹೂತಣಗೆರೆ, ಜೆಬ್ಬರಳು, ನವಿಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ಲಸ್ತೆಯ ಸೆ.12.00 ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 89 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.9.25ರಲ್ಲಿ ನೇತುಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 128. 


[2 ಮದೂರು ಜಾ ಕಸೆ.ರಸೆರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕರೆ, 'ನಗರಕೆರೆ, ವೈದೈನಾಥಪುರ. ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ೦89 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 153.88 
37 ವುಡ್ನಾತು ಠಾ ಕಸ ರನಯಂದ ಗೂರವನದಕ್ಳಿ ದನ್ನಸೂದ್ರ ಮೂಂಳ ವೈದೈಬಾಥಪುರ ರಸ್ತೆಯ 100 ರಂದ ೨35 ತ.ಮೀವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 160,69 


ಮದ್ಗ್ಯಾರು ೫2: ರುದ್ರಾಕ್ಟಿಪುರ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸಃ16.30 ರಿಂದ 18.008ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೆಃಃ5.20 ರಿಂದ 15.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ದೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಣರಿ 
(ಲೋಇ 295 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ27.10.16 ಜರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಕಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


BE 


ವಾ 


|| 


ಮದ್ದೂರು ಈ. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್‌:ಿ. ಘಾಲ್ಟ್‌ ರೆಸ್ತೆಯ ಸಃ 2.60 ರಿಂದ 7.0 ಕಿಮೀವೆರೆಗೆ (ದಗರಕೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿಯುಂದ ಕಳ್ಳಿಮೆಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮದ್ದೂರು ಈ. ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ. ಘಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 2.60 ರಿಂದ 4.6 ಮತ್ತು 7.60 ರಿಂದೆ 9.50 ಕಿಮೀವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ285:: ಎಫ್‌ಎ 2೦17: 'ದಿನತಿಂಕಖ2.08.17) 


ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆ.ಬಿ ರೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, 'ಮಾದರವ್ಳಾ ಕೆ.ರೆಟ್ಟಂಶಲ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಳೆ.ಕೆ.ರೆಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 9.50 ರಿಂದ 1225 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಕರಡಯಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ) 


ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ರುವ ರಸ್ತೆ ಸ2.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಅಿ.ಏನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ, ಸಾದೇಳಲು, ಕನ್ನಲಿ ಮಟ್ಟನಹಲ್ಳಿ, ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, ಕದೆಡಳೆದೆ ಆರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ330 ರಿಂದ 3.00 ಹಾಗೂ 980 
ಂಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ಆ: ಬಿ.ಏನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ, ಸಾದೊಳಲು, ಕನ್ನಲಿ ಮಟ್ಟಸಹಳ್ಳಿ, ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ, ಕರೆಡಳೆರೆ ಆರೆಚಾಕೆವಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ಆಖ; ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಡ.30 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 1020 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 15.50 ರಿಂದ 18.00 ಕೆ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಬ285:ವಎಘ್‌ಎಂ೦17:ದಿನಾಂಕ 02-08. 17) 
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3 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು [ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ ಮೊತ್ತ (ಕೂಲಕ್ಷಗಳಳ್ಲಿ) 
CS EN 


200.00 188.35 


[ಮದ್ದೂರು ತ”: ಕೆಸ್ತೂರು ಬಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 4.00 ರಿಂದ 6.80 ಕಿರ್ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ .ಬದಲಿ ಕರಮಗಾರಿ ಮದ್ಧೂರು ತಾ: ಕೆಸ್ತೂರು ಲಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಸ: ೬70 ರಿಂದ 210 & 3.35 
ರಿಂದ 3.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ2.08.17) * 


0.00 
171.37 
[ಮುದ್ಧೂರು ಹಾಟ ಬಿ.ಎಲ್‌.ರೆಣ್ತೆಯಿಂದ ಚಳಗೆರೆಳ್ಳಿ, ಸೊಳ್ಳೇಹುರ, ೮ಾಂಪುರ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ, ಕೋಣಸಾಲೆ, ಬೊಟ್ಟಬಡಳ್ಳಿ, ಗೋಳೂರು, ಅದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಕ-ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೇಡುವ ರಸ್ತೆ ೧೫ ಬದ 10000 102.67 
೬75 ಕ.ಮೀವಬರೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ y 


[ಮದ್ಗಣ್ಣಾರು ತರ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಡಂವಣೆ, ಕುದರಗುಂಡಿ, ಬಸವನಪುರ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆ 208.38 


ಸ.6.80 ರಿಂದ 10.60ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
|e | W 
200.00 
200.00 
10000 


647.03 
೬45 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್‌ಸೆವಮಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳಿಗ, ಕುಂರನಹಳಿ, 8 ವಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೂತಗೆರೆ, 
- (2 ಭಿ ೇವಸ್ಥಾ, 


ವಿಠಲಾಪುರ ಮಲ್ಲನಕುಖ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ನೇರುವ ಲಸ್ತೇಯ ಸ3ಿ.00 ರಿಂದ 4.75 ಕ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ285:ಐಎಫ್‌ಎ2017:ದಿಣಾಂಕ:02.08.17) 


ಮದ್ದೂರು ಈಾ: ಬೆ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವೆ ಸ: 13.0೦ ರಿಂದ 15.258ಿಮೀ ರವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ) ಬದಲಿ ಕಂಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ಘಾ 
ವಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ: 12.95 ರಿಂದೆ 15.10 ಕಿಮೀ ರವೆರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ) (ಲೋಇ285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿಪಕಂಕ:02.08.17) 


ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೋಳ್ಳೇಮರ, ರ೭೦ಪುರ, ಬಿದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಕ-ಹಲ್ಲೇಣೆರೆ ಸೇರುವ ೮ಸ್ತೆ ಸ: 10.57, ರಿಂದ 12.0 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಳ್ತೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ 
ನಿಂದ ಬೆನರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ಆ: ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೇಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ನೋಳ್ಳೇಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಕಿದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಕ-ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 
10.37 ರಿಂದ 12.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಳ್ತೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಬೆಸರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಲೋಇ285:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ-02.08.17) 


ಮದ್ದೂರು ಅಂಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಗುತ್ತೆಲು - ಮುತ್ತತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆನ್ತೆಯ ಸ 10.70 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಂಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ಗೌಥ್‌ವರಗ) 
ಹಾಗೂ ಸೆ. 1850 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ ಬರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮದ್ದೂರು ತಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್‌ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ.೦0 ರಿಂದ 2.6 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸ: 


|| ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 17 [ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆನ್ರೂರು - ಬಂಡಿಡಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನುಸ85 ರಾದ 165ರ 3.ಮಾವರಣೆ ನನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದನ್ಗೆಪಟ್ಟಿಣ ಇಂಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಸಿಚ್ನೆಲೇರಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟಿದಾಸನದೊಡ್ಡಿ, ಹೂಸಗೆರೆ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ಪವಿಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
-ಬೇ0.0೦ರಿಂದ 1-25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಹೂಬ್ಸಪಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಯೊನ್ಗಲಗೆರೆ, ಡಿ.ಯೊನೂರು, ಬಂದಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, 
[| 20 [ಮುದ್ಧೂರು ಜಾಣಣ್ಲಳು ಿಗ್ಗಖ 


ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಃ290 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಮದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (೩ಹೆ.-33) ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಮೈದ್ಯದಾಥಫುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ಸಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಜಳ್ಳಿ ರಾಜೇಗಿಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾನ್‌. 


3.50 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಸ 


ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡಭಟ್ಕ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ನಮೀ 


ಟ್ರ - ನಿಡಸಾಲೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ರಿಯ ನ: 1890 ರಟ 19.60 ಕಿ.ಮೀ.ಟರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬಕ್ಯಿಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾದನಾಯಕದಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಫುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೋರಸದೊಡ್ಮಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಲ್‌, ರಸ್ತೆ ಬೇರುವ ಜಿಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 16.55 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೪ಉಮಗಾರಿ. 


ಮದೂರು ತಾಲ್ಲೂಳು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಗೆಯೊಡ್ಡಿ, 'ಬೆನೆಗರಣಹಳ್ಳೆ ಮಹರ್ನವಮಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳಿಗ, ಕೀಳಫಟ್ಟಿ ವಂದಿಬಸವೇರ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. 
ಕೊರಟೆಗೆರೆ ಊಉಾವಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಡೆ.-33) ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 15.65 ರಿಂದ 20.00 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರೆನ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಹೂತಗೆರೆ, ವಿಠಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಗ 


[ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಬಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ, ಆರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಳೊರಟೆಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರೆಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಡ8 ರಿಂದ 430 ಕಮ್ಮೀ 
4.50 ರಿಂದೆ 4.80 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 5.10 ರಿಂದ 7.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಛಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ಜಾಲ್ಲೂಕು ಿ.ಐನ್‌. ರಗ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಹೊಳ್ಳೆಲ್ರರ, ರಾಂಪುರ, ಬಿಟಲಳೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ - ಹಲ್ಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.60 ರಿಂದ 2.75ಕಿಮೀ ಸಃ 5.01 ರಿಂದ 5.86 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ನಃ ಹೊ 11.80 ರಿಂದ 1220 ಕಿಮೀ ಒಲೆ! ಮತ್ತು 11.5೪ ರಿಂದ 12೭.20 ಕಿಮೀ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮುದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಜೆ.-33) ಯಿಂದ ಗೊರವಹಲ್ಳಿ ವೈದ್ಯಖಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಡೊನ್ನಲಗೆರೆ, 'ಕೊಪ್ಪಳೆಹಳ್ಳಿ, ರಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಗಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, 


ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ. ಮಾದನಾಯಕವಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮೂದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಲೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ: 19.32 ರಿಂದ 2250 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. M 


ಮದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಸಾದೊಳಲು, ಕನ್ನಲಿ, ಮುಟ್ಳವಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೆರಹಿನಳೆರೆ, ಕರಡಳಕೆರೆ, ಅರೆಟಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲೆಸ್ತೆಯ ಸೆ. 19.40 ರಿಂದ 2200 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 


| 27 [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ದೇರಹಳ್ಳಿ 'ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಿಮೆಳ್ಳೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಸಿ.ಎ.ಳೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಗಬಾಡಿ ಗ್ರಿಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ, ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಣಸಗೆರೆ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೇಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ 


ಸಮುದಾಯ ಮುಖಾಂತರೆ ಗುಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಏ.ಕಿ.ಕಲೋವಿ ನೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕರಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎ.ಳೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಕನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ/565/ಐಎಭ್‌ಎ/ಗಂ0 (a 
ಕಛೇರಿ ದಿ-07.10.2020) 


ಮದ್ದೂರು ಠಾ. ಅಂಬರತಳ್ಳಿ ಯಡಗಗಹಳ್ಳಿ ನಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಭುಜವಲ್ಲಿ,. ಗುರುದೇವಹಲ್ಳಿ, ದೊಡ್ಮರಿನಕೆರೆ, ಕರಡಳಿರೆ, ಕೆ.ೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾದರರಲ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರೆಡಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಓಂದು ಬರಿರಿ) 
| 30 |ಮದ್ಧೂರು ತಾ. ಕೂಳಗೆರೆ, ತಿಪ್ಬೂರು, 'ನೀಲಳಂಭನಹಳ್ಳಿ, ತೂಪ್ಪನಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು .ಬಾರಿ). 


'ಮದ್ಧೂರು ಠಾ. ಆಡಗನದಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕದ ರೆಸ್ತೆಗೆ, ಯರಗವೆಹಳ್ಳಿ ೧್ರಿಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆಸ್ತೂರು ಕಾಲೇಲಿನಿಂದ ಕೋಣಗಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲೀಸ್‌ ಭಾಣೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುರಬರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುಂರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


| 32 [ಮದ್ದೂರು ಷರಾ, ತರಮೇಗಳದೂಡ್ಡಿ ಐದರತೋಟಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ). 
ಮದ್ದೂರು ಈ. ಕೊರಟಿಗೆರೆ- ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-33)ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಬೈಛ್ಯನಾಥಪುರ, ಆಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಾಜೇಗ್ವಡಸದೊಡ್ಡಿ, ಚೆಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, 


ಮಂದನಾಯಕವರಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಲೋರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ 'ಬಿ.ಎಲ್‌.ರ್ತೆ (ರಾ.ಹೌ-171) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 230 ರಿಂದ 2.40 & 3.20 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹುಣಸೆಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು 


| 34 [oc ಠಾ. ಕೆ.ಮೊನ್ನಬಾಯಕನೆಡಳ್ಳಿ - ಹುಟ್ಟೇಗಿಡದದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮತ್ತೀತಾಳೇಶೈರ ದೇವಸ್ಕಾದವರೆಗೆ ಸ. 0.0೦ ರಿಂದ 30 $.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮದ್ಧೂರು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ~ನೊಳೆಪುರ- ರಾಂಪುರ- ಬುದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಂರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಣೆ-33) ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕುದುರೆಗುಂಡಿ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


30 [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರು - ಲೈರಾಖಟ್ಕಡ ರಸ್ತೆ ಸ. ೦00 ನಂದ 1.77 8.ಮೀ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕ. ರಣ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಪ್ಪಿಕಳರೆ, ನಗರಳೆರೆ, ಮೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೊಲ್ಲಿ ಬೈತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಪ10 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ (ಬಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ) (ಜಿ.ಮು.ರ) 


'ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿ.6ಉನೇ ನೇತುವೆ 
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'ಮದ್ಧೂರು ಈ. ಕೊರೆಟಿಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ್‌-33) ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಆಲೂರು ತ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ತಿಷ್ಟ್ಬೂರು, 
ಕೊಂಗೆಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಣೆ-17) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ4.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೋಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜೆ.ಮು.ರ) 


| 43 [ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನ್ರಾಥಮಿಳ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ! ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ! 


ಮಾದಾಮುರದೊಡ್ಡಿ, 288.59 


| «4 [og ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ ಕೆರೆ ಮಾದರೆಹಳ್ಳಿ, ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ೪ಂಡು ಕೊತ್ತೆಃ ಸಹಳ್ಳಿ ರೆಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.70 ರಿಂದ 675 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹಾಡ್ಲಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. -209 ರಿಂದ ಅಗಸನಚಭ್ರರೆ, ಎಸ್‌.ಐ. 'ಹೊನ್ನಲಃ 
7.09 ರಿಂದ 800 & 9.30 ರಿಂದ 1000 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಳು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊಪ್ಪನಡಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೊನ್ಸಲಣೆರೆ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ, ತಿಷ್ಟೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೆ.1.50 ರಿಂದ 3.20 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೆಸ್ತೌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿ. 


ಗೆರೆ, ಚೆಂದೂಪುರ, ಎಸ್‌.ಐ. ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಇಗ್ಗಲೂರು ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ ಸ.5.00 ರಿಂದ 6.0, 


200.00 


ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್‌. ಭಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.10.00 ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಮದ್ದೂರು ಹಂಲ್ಲೂಕು ಹೂತಗೆರೆ, ದೆೊಡ್ಡಂಕವಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ಅಂಕನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) 
(ಲೋಇ:418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:8ಿ:12.08.20) 


LL | 
ಮದ್ದೂರು ತಶಿಲ್ಲೂಕು ಳೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ, ಯಡಾಸಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೂತಗೆರೆ ರೆಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 2 ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೌಯಿಂದ ಒಂದು 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ೪ಮಗಾರಿ) (ಲೋಇ418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020:ದ:12.08.20) 


|_| ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
| 1 |ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎನ್‌ಜೆಚ್‌-48 ರಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರವಾ ಸಾನ ನಾದ ನನಾ ಇಮಾವತಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕ 


$ 3 
8 


00 


10905.00 


220.00 


| 2 [mens ಈ. ಟೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಳೆರೆ-ತರೀಕೆರೆ (ಬಿ.ಬಿ-ಬಿ.ಟಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.50 ರಿಂದೆ 13.00 ಹಾಗೂ 29.50 ರಿಂದ 30.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಈ. ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡೇಕೆಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೦85 ರಂದ 2.50 ಹಾಗೂ 15.50 ರಿಂದ 1656 8.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃವ್ಮ 
| 4 [ಪಾಂಡವರ ಇ. ಕೆರತೊಣ್ಣೂರು-ಮೇಲಕೋಟ ರಸ್ತಯ ನರವ ಇನ ದದ ಮಾವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


242.86 
165.89 


200.00 


ಕ್ರ.ಸಂ 2) ಪಾಂಡವಯರ ತಾ. ಬನಘಟ್ಟ-ಮಹದೇಶ್ವರೆಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.59 ರಿಂದ 6.10 ಕಿಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 130.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕ್ರ.ಸಂ 5» 
'ಪಾಂಡವಮುರೆ ಈ. ಪಾಂಡವಪುರ ದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಆಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಚೆನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರೆಸ್ತೆಯ ಸಃ2.50 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು 


ಮೊತ್ತ 150.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಂಡವಮರೆ ತಾ. ಾಂಡವಮರ ದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಜಾಗಣೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟಿ ಮುಜಂಂತರ ಟಿನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ2'00 ರಿಂದ 540 9000 207.07 
ಕೆ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಬಾಜು ಮೊಪ್ತೆ 280.00 ಲಕ್ಷ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎಂ೦೧17:ದಿಪಾಂಕ:01.06.17) 
| 6 [ಖಾಂಡವರ ಠಾ. ರಾಗಿಮುದ್ಧನಜಳ್ಳಿದಾಂದ ಬನ್ನೂಗಾದಿಗ ನೇಡುವ ರನ್ತಯ ನನನ ನಾದ ನಾ ಮಾವಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ‘| 15500 147.56 
| 7 |ಮಂಡ್ಯ ತಾ.ಶಿವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುನ್ಮಾಯಕಪಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0೨5 ರಂದ 300 ಕಿ.ಮೇವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ‘| 175.00 184.38 


ಮಂಡ್ಯ ಈ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾ.ಹೆ-47 ರೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌಬೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಲೆಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಶ್‌ತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
'ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಸಣಾತ್ಮಕ' ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೊ ಸ: 0.70 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಸ್‌2.10 ರಿಂದ 7.00 ಕೆಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

(ಲೋಇು255:ಐಎಭ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕೆ:23.05.17) 300.00 197.77 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ, ಅಗಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರಿಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹುಲಿಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ:82:ಐಎಫ್‌ಎ:2018:ದಿನಾಂಕ26.02.19) 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ೮ಉ.ಹೆ-47 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಂಗಮಂಗಲ ರಸ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರೆಸ್ಲೆಯ ಸೌಬೇಪಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಸಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ: 070 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಸ2.10 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಲೋಇಡ55:ಐಎಫ್‌ಎ:20 17:ದಿಪಾಂಕ:23.05.17) 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
(ಲೋಇ:82:ಐಎಫ್‌ಎಸ2018:ದಿನಾಂಕ'26.02.19) p 


ಮಾನಾ ಇವಾಡವವುರ-ಕ ರ್‌. ಪೇಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ ದೇವಸ್ಕಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


K 'ಳ್ಯಾಳೆಯಿಂದ ಹೊಸಳೋಟೆ - ಹಳೇಬೀಡು - ಅಶ್ಲಿಗಾನಹಳ್ಳಿ - ಸುಂಆಂಿಹೊಣ್ಣೂರು ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ, 
[12 [ಾoವುರ ವಪವನರುಷ್ಟ ಪಂಭುವಿನದಳ್ಳಿ ಠಣ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರ  ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 13 [eeoದವಪುರ ಠಾ ಅ.ಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಾಮಡೆಡಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಯಣ.-ಅರಹೀಕೆರೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ } 
ಭಾಂಡವುರೆ ಈ. ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ - ಗೆರುಡಾಪುರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ -— ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ-ಚೆನ್ಬವಶಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಠಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಮಂಡ್ಯ- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಟುಯೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹುಲಿವಾನ 'ಮುಖಾಂತರ ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ-! 


ಈ ಕೈ ಸೇರು: 
ಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಅ! 
ಮಂಡ್ಯ ತ ಮಂಡ್ಯ-ಶಡಗಲಿ ಡೆಸ್ತೆ 11ನೇ ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಡ್ಕ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 000 ರಿಂದ 750 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 
ಈ ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಂಡಸನಕ' 


ಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು ರೆಸ್ಲೆ 0.00 ರಿಂದ $5.6 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ) 


$.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಘಂಂಡವವುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೌಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ-ಅಹೂನಹಳ್ಳಿ-4 
ಸ:9.608.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾಂಡವಮರೆ ತಾಲ್ಲೂಳು ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಗಟೇಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಳಳುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.55 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, 


ಬನ್ನಂಗಾಡಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.10 ಕಿ.ಮೀ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆರಳಳುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಫಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಘೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಕಾತೂಣ್ಣೂರು ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ 'ಮಾರ್ದೆ ಪುನಃ ಬೇವಿನಕುಬ್ರೆ ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ಕಿ.ಮೀ 
ಯಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ವೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಪಾಂಡವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ವಹಳ್ಳಿ- ಚಾಗಶಟ್ಯಹಳ್ಳಿ-ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟ, ರಸ್ತೆಯ 
ವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಮಾರ್ದಬಾಗಿ ಟಿನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಂ.೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ರಿಂದ 1.15 ಕಿ.ಮೀ. 


IF 


NNN 


WN 


ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಕ 
(ಎ) ಪೇಟೆ ಬೀದಿ 

(es) ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ 

(ಸ) ಗೌಳಿಗರ ಬೀಡಿ 

ಡಿ) ಬಸವನಗುಡಿ ಜೀದಿ 

ಇ) ಕೌಲಪ್ಪನ ಬೀಡಿ 

ಎಫ್‌) ಬೆನ್‌ಪನ್‌ ಲೈನ್‌ ಬೀದಿ 

ಜಿ) ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೀದಿ 

ಹೇಟ್‌) ದೊಡ್ಡ ಬೀದಿ . 

ಐ) ಹೂವಿನ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಪಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಯೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿನೃ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡಬೆಪರದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ- ಬಾಗಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ- 
ವರೆಗೆ ರೆಸ್ಲೌ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಬುಗಾರಿ. 500.00 


[26 [mes ಹಂಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಮರೆ ಪಟ್ಟಿಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಳೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಬೇಮಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 


'ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಟಿನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ಲೆಯ ಸ:0.80 8.ಮೀ.ರಿಂದ 1.16 ಕ.ಮೀ, 


ಕೂಡು ರಸ್ಲ್‌ಯನ್ನು ನ.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ ೩4.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


27 ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿಪಕುರಳಿಯಿಂದ 'ಹೊನಗಾನೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರೆ ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಬಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ದಿಪಡಿ ಸುವುದು]. 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 'ಹೊನ್ನೇಪಶಳ್ಳಿ-ಯಳವರಕೆೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿಂಕಾ ಅಶೋಕನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.20 
ಕ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಕೆ.ಬೆಟ್ಟೀಗಳ್ಳಿ-ಟಾಗಹೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ -ಬೇಬಿಬೆಟ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಘಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಟೆನಕುರಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಂಮಗಾರಿ. 


ಪಾಂಡವಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಗನಮರದಿ, 
0.0೦ ರಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ೬: ದುದ್ದ ಣೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಕ-ಹಡ'ಗಲಿ ರಸ್ತೆ 22ನೇ ಕಿಮೀ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆ ಸೆಃ10.50 ಯಿಂದ 18.50 ಕಿಮೀ ಬರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚಂದಗಾಲುಯಿಂದ ಬಿಳುಗೂಲಿ-ಮಾರಿಬಾಕನ'ಹಳ್ಳಿ “ಟೆಳ್ಕ ಕೊಪ್ಪಲು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ) 


ಮಂಡ್ಯ ತ ದುದ್ದ ಕೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರನ್ತೆ 7ನೇ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಡಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ 22ನೇ ಕಿಮೀ ರಖ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ00೦ ಯಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(ಹ್‌ಟ್‌.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗೇಬ್‌ ಮುಖಾಂತರ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಿಮಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋ: ಮಂಡ್ಕ-ಬಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 14ಬೇ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 'ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡ್‌ಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೆ 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
(ಟೋಕಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ) - 


ಮಂಡ್ಯ ಜಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ೮ಸ್ತೆಯ 1! ನೇ ಕಿಮೀ. ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ 
ಹಾಗೂ ಆಕ್ಕಳೊಬ್ಬಲು ವೃತ್ತದಬರೆಗೆ ರಸ್ಟೌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಟಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 34 [moueme ತಾ. ಸಿಂದಘೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಗುಮ್ಮನಹ್‌ಳ್ಳಿ, ಬನ್ಗೆಂಗಾಡಿ, ಹೊಸೆಯರಗಟೆಹಳ್ಳಿ (ಶೆಡ್‌) ಮತ್ತು ಹೊಸಾಯಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


350.00 


a 


ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ಹೆಂಡೆಳೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 100000 


- ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.75 ರಿಂದ 7.58 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗ್ಗೆ 


'ಾಂಡ'ವಯರ ಹಾ. ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪಲು, ಕಡಲ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಎಲೆಳೆರೆ ಮತ್ತು ಶಂಭುವಜಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
| 36 [ಭಾಂಗಬರ ತಾ. ನರಿಯಾವದಳ್ಳಿ ಅಂತನಹಲ್ಳಿ, ಬೇದಿ, ಇಳ್ಳೇಬಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತುಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪನಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಂದಾ ದಾರ) 
37 [ಭಾಂಣಟಹುರ ಈ. ಕಟ್ಟೇರಿ, ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಹರವು, ಬೆಲುವರಸನಳೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತನಯಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


$ 


| 38 |ಪಾಂಡವಟುರ ತಾ ಚಳ್ಕಾಡೆ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಟಿಕ್ಕಮರಹಳ್ಳಿ, ತಾಳರಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗರಿ,( ಒಂದು ಬಾರಿ) 
| 39 [ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಪೀಲವಹಳ್ಳಿ, ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ, ಎರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬೆಟ್ಟೀರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
| 30 [ಪಾಂಡವಚುರ ಇಾ. ಅಮ್ಮತಿ ನ್ಯಾಮನಹ್ಳಿ ಜಳೆಗಳವಹಳ್ಳಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಪಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಾಷ ತಾ ದುಡ್ಡ ಹೋ ಹುಲ್ಲೇವಡಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮನುಗದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು. ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಗೂರವಾಲೆ ಗ್ರಾಮು ಗಳ ಪನಿಬಿಕಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋ: ಹೊಳಲು, ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಮರದಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಪಾಂಡವಪುರ ತರಿಲ್ಲೂಕು 'ಚಿಚಕುರಳಿ-ಬೂಕಿನಳೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೆ.0.00 ರಿಂದ 1.00ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಛಾಗಗಳಲ್ಲಿ ೦ಟೈನಿಂಗ್‌ಮಾಲ್‌ ಮತ್ತು 
(ಸಂ:ಲೋ.ಇ20:ಐ.ಎಥ್‌.ಎ2೦19 (ಈ ಕಛೇರಿ) ದಿ:26-04-2019) 


'ಭಾಂಡವಹುರ ತಾ:- ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ಲೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ.ಚೆಲುವಬಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲುಕೋಟೆ- 
150 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಂ:ಲೋ.ಇ:19:ವಿಎಫ್‌ಎಡ೦19 ದಿ:11-02-2019 


ಹಾಡವಮರ ತಾ ಳೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 120 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಚತುಪ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನನ್ನಿಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ೪2: 
2019 


'ಸಂ:ಲೋ.ಇು:19:ವಿಎಫ್‌ಎ2೦19 ©:11-02-2019 


ಪಾಡವವರ ತಾ; ಚಟ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ" ಸೆ: 200 ರಿಂದ 240 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಯೋಗವಯಿಂಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | we | 


ಪಾಂಡವಪುರ ಜಾ ಪಾಂಡಬದುರದಿಂದ ಚಿನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬಾಗರೆಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ- 


41 -ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 1.76 ರಿಂದ 240 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಮುತ್ತು ಸ: 1545 ರಿಂದ 
16.60 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗರಿರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ಐವಫ್‌ಎಂ019 ದಿ:11-02-2019 


ಮಾಂಡವುರ ತಾ:ಕಣಿವೆಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಬೆೇಿನಕುಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿವಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಯೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಸಂ: ಲೋ. ೫:ವವಎಭ್‌ಎ2019 ದಿ:11-02-2019 


ಾಡವಪುರ ತಾ ಜಕ್ಕವಡಳ್ಳಿ ಊಾಗೂ ಟೆಳ್ಳಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಂ:ಲೋ.ಇ:19:ವವಭ್‌ಎ2019 ದಿ:11-02-2019 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಹೊಸಕಸನ್ನಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 
ಂ:ಲೋ.ಕಾ19:ವಎಭ್‌ಎಂ೦!9 ದಿ:11-02-2019 - 


ಬಾಂಡವಖುರ ತಈಾ:ತಿರುಮಲಪುರ, ಸಣಬ, ಕಕಮವಂಯಕನಯಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸಣಬಳೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ" ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿ: 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂ: ಲೋ. ಐಎಫ್‌ಎ:2019 &:11-02-2019 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿನಕುರಳಿ - ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚತುಪೃಥ ಆಭಿವೃದದಿಪಡಿಸು: 
ಡಿ೧7-05-2019. 


HE ——————— 
= ಮನ್‌ ಪವನನ ನಾ ವಾ ವಾ ದ TTT 
ವಾ ನ ನಾ ಇನ ಎನನ ನಾ 
| 3 [ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಬಸ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ।.00 $ಿ.ಮೀಯಿಂದೆ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಟೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಂರಿ. 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಗೇಟ್‌ ಸೇರುವ ಕನ್ನಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾತನೂರು, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ತುಂಬಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಹನಕೆರೆ, ಗೌಡಗೆ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಲಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಸಃ14.00 ರಿಂದ 15.90 ಕಿಮೀವಣೆಗೆ ಕೆನೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (ಯೋಜ 424 ಐಎಫ್‌ಎ 2015 &-16.03.2016 ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


Page 85 


a1 


[ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 26ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಹರೆಗಲು, ಮುಖಾಂತರ ಎನ್‌.ಹಟ್‌. 48 - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 35ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ' ರಸ್ತೆಯ ಸರ 
೦.0೦ ರಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ 


il 


718.00 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಹೊಳಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಂಡಸನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಳೋಪಯೋಗಿ ತಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಮಂಡ್ಯ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಎಂ.ಏಸ್‌.ಸಿ.ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ, ಹಳೇಟೂದನೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಂಡಗೆರೆ ಮೂಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ಕೀಲಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 5.60 ರಿಂದ 12.00 ಕ.ಮೀ. ವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಚನ್ನಂಕೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹೊನಗಹನಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಲೆ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 
| 26 [ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಸಂಪ ೦0ರ ರಂದ ೧.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


[2 [2 ನ್ನು ಶೀನಿವಾನಮರ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಕನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೋಣಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0೦ ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
28 


694.73 


= 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಮಂಡ್ಯ ಹಾ: ಜವಖೇಗೌಡಸದೊಡ್ಡಿಯ ಜೆ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಳೆ.ಕೆ.ಬಾಗರಾಜು ಸೈಟ್‌ ವರೆಗೆ, ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇವಿನತಾಳಲಿರಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಲಿವಾನದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ 
ವರೆಗೆ, ಹಳೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ: ಹಳೆಬೂದನೂರು ಪರು ಅಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ *ೆ.ಎಲ್‌.ಸಶ್ಯನಾರಾಯಣ 'ಮನೆಯಿಂದ ರವೀಶ್‌ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 


ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಳೆ.ಎಂ.ಚನ್ನೇಗೌಡರೆ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್‌.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು 
ಬಾರಿ) - 


ಮಂಡ್ಯ ಶಕ: ಕೀಲಾರ, ಮಾರಗೆಡನಹಳ್ಳಿ, ಡಣಕಯಕನಪುರೆ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿವಾನ ಗ್ರಾಮ ಗಳ ಪರಿಮಿಪಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 'ಜಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ಪಾ: ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಶ್ತು ಜಂಕನಹಳ್ಳೆ ಮಧ್ಯೆ ತಂಗಳಗೆರೆ ಬೊರೆಯಿಂದ ಬೇಬಿ ಹತ್ತಿರೆ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗೆರೆ - ಹುಳ್ಳಿಹಳ್ಳದ' ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದಗಾಲು - 
'ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮಾರು 150 8.ಮೀ. ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಿಡೆಯಿಂದ ರಾಯರಟ್ಯಪುಡ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗರೆ ಗತ್ರಿಮದ ಸಿದ್ಧಬ್ಬ ಅಕ್ಕಿ 
ರಜೆಯಿಂದ ರಾಯರೆಟ್ಟಿಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಲ್ಲೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಗಿಲಿಡೆಯಿಂದ ರಾಯಖಟ್ಟಿಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಕಟ್ಟೆ 
ನೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒತಿದು ಬಾರಿ) 


8 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಳೊಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೌಟ್‌.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಏಳೊಮಾ 


ರಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹ್‌ಚ್‌.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ 
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ಠಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ಆಸೆ 7 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ 22 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ನೆ ಕಿ.ಮೀ, ನಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಸಕ್ಯಸಾಯಿ ಇಂಟಿರ್‌ 
ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಚಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಕನ್ನೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕ.ಮೀನಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಷ್ಯೀಂು ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರಲ್ಲಿ ಹನಕೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಿಕಟ್‌ ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದ 


ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಳಿರೆ 
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


100.1 
Won 


| 
4) | 
yg 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ 'ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹನಕೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಹನಳೆರೆ- ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಳರೆ ಮಾರಣೌಡನಣಳ್ಳಿ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟೇಲ್‌ ಮಾದಪ್ಪನ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ 21ನೇ ನಾಲೆಯ ಪಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹನಳೆರೆ-ಹೊನಗಳ್ಳಿಮಲೆ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ಫಾಮ್ಲೂತು ಹನಳಿರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಮತ್ತು 


ಚರಂಡಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
6334.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು 


] 
& 

(( 
ಕ 


3 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಕಣ ಹಾ. ಮಂಡ್ಯ- ಮೊತ್ತಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 200 ರಂದ 58ರ ಕಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಿಂ ತಣ. ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಂಕಗಚಳ್ಳಿ, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಕ್ಕರೆಯಂಡಿ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಬೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತಗೆ ಸೇರುವ ರನ್ತಿಮ ನನನ ನಾದ ಗಾ ಎ 
2.25 ರಿಂದ 2.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ250 ರಿಂದ 50 ಕಮೀವರಗೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಈಂ.ಬಿ.ಎನ್‌.೮ಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ,ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ4.80 ರಿಂದ" 690 ಕಮೀ ಮತ್ತು 7.12 ರಿಂದ 7.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಇ 424 ಐಎಭ್‌ಎ 2015 ಡಿ-16.03.16 ಇ!ರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾ. ಕಾರೇಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 0 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ಡಿ- 
17.03.16 ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂಪೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


146,78 


150.00 


150.00 1641.73 


BENE NEW 


153.75 


200.00 215.21 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಈ. ಬಿ.ಎನ್‌:ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೆ.60 ರಿಂದ 7,00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಯೋಇ 09 ಐಎಳ್‌ಎ 
Hy ‘ 


016 ಡಿ-17.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 154.76 


'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತು. ಚೆನ್ನಾಯರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತೂಬಿಸಳೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸಃ7.00 ರಿಂದ 8.00 ಹಾಗೂ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
17.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ತಾ. ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಲಮುರಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ ವರೆಗೆ ಸ: 2.20 ರಿಂದ 450 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 09೪ ಐಎಫ್‌ಎ 2016 &- 


200.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತತ. ವಳ್ಯುಸೊರು ಕೊತ್ತತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಳಸಿದ್ಧಿನ ಹುಂಡಿ ಹಂಪಾಪುರ ಸ. 0.00 ರಿಂದ, 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟೀಣ ಈಾ. ಮೈಸೂರು-' 
ಕೊತ್ತತ್ತಿ ದಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಹಿದೈೆನಯಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹಂಪಾಖುರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.0೦ ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 450.00 
(ಲೋಇ:255:ವಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01,08.17) 


- LLL 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ಈ. ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ಣೇರುಟ ರಣ್ಲೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗಾಲು ಮಹದೇವೆಮರ, 'ಬಿದೆರಳ್ಳಿ ಸಃ 10.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿೀಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಲಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗಾಲು ಮಜ್‌ದೇವಮರ, ಬಿದರಳ್ಳಿ ಸಃ 4.63 ರಿಂದ 863 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 370.00 
(ಲೋಇ:255:ಐಎಥ್‌ಐ:2017:ದಿಸರಿಂಕ:01.08.17). 


873.57 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಕ್ಕಹಣಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಯೋಇ 29 ಐಎಭ್‌ಐ 2016 ದಂ 
ಹರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ). 


12 'ಮಂಡ್ಯ ಅ. ಎರ.ಜಿ.ಎಂ ರೆಸ್ಲೆಯಿಂದ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಮುಖಂಂತಡ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.60 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವಣೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಂರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾ 
'ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುಪ್ತಕ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ623 ರಿಂದ 7.63 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಂ55:ವಎಫ್‌ಎ೧017:ದಿನಾಂಕ23.05.17) 150.00 0.00 


200.00 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ಈ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು ಅಲಗೂಯಿ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ-ಯಲಿಯೂರು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 0.0೦ ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂ. 
ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು ಅಲಗೂಡು ಮಾಗೇಬಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ-ಂತಲಿಯೂರು 'ವೃತ್ತಳ್ಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 3.50 
ರಿಂದ 4,80, 6.55 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 7.12 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಥ್‌ಐ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17) 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಂ. ದೊಡ್ಮಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಸವನಪುರ-ಮುಂಡುಗದೊರೆ-ನೀಲಸಳೊಪ್ಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮ್ಯಸುರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೇರುವ ರಸ್ನೆಣು ನ 33ರ ನಾದ 


1000 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಂ55;ವಎಭ್‌ಎ:2017:ಔನಾಂಕ01.08.17). 80.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ುಚ್ಚುರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಂ. 
ುಂಜನಕೆಲೆಯಿ೨ಂದ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಚೆಗವಾಡಿ, ಚಿಳ್ಳಪಂಲೋಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ಯರಗಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲಳೊಪ್ಪಲು ರಸ್ಲೆಯ ಸೆ3.25 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀ (ತಡಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 
ಸೆ5ೆ.50 ರಿಂದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ (ಚಿಕ್ಕಣಾರೋಶಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿ) ಮತ್ತು 7.50 ರಿಂದ 7.90 (ಬಸ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿ) ಕೆ.ಮೀವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಲೋಣ:255:ಐಎಭ್‌ಎ:2017:ದಿವಾಂಳ:01.08.17) 


200.00 
609.81 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಈ. 'ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ) ಸಃ 0.0೦ ರಿಂದ 0೨೦ ಹಾಗೂ 1.30 ರಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬದಲಿ ಕಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಳೆರೆ) ಸಃ 2.28 ರಿಂದ 238 ಹಾಗೂ 6.90 ರಿಂದ 8,90 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋ255:ಐಎಫ್‌ಎಂ017:ದಿವಾಂಕ01.08.17) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಈ. ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ — ಚನ್ನರಾಯಣಪಟ್ಟಿಂ ರೆಸ್ಲೆ ಮಾರ್ಗ ಚಂದಗೀರಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ರಾಂಖುರೆ, ಆರ್ತಿಹುಕ್ಕಡ' ಸಃ 4.30 ರಿಂದ 6.00 ಮತ್ತು 6.60 ರಿಂದ 8.50 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಿ.ಎನ್‌ ರಣ್ಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ - ಚನ್ನಲಾಯಣಪಟ್ಯಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚೆಂದಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ರಾಂಪದ, 
ಅರ್ತಿಹುಕ್ಕಡ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 150 ರಂದ 2.50 ಮತ್ತು 9.40 ರಿಂದ 10.25, 10.75 ರಿಂದ 11.40, 11.76 ರಿಂದೆ 12.00 ಮತ್ತು ಸೆ:12.775 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಂ55:ವಎಫ್‌ಎ2017:ದಿರಾಂಳ01-08-17) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಯಣ ತಾ. ಬೇರಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ಕರೆ ಮುಕಾಂತರ 'ಳಲೆಮೇಗಲ ಕೊಬ್ಬಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂದ್ವಿಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರೆಸ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಳಾ. ಅರಳೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ಈಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ಮಹಳ್ಳಿ-ಬೆಟ್ಳಹಳ್ಳಿಣೆ ನೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: ೧೦0 ೮೦ದ 250 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತ. ಚನ್ನಪಳೇಡೆಯಿಂದೆ ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು - ಆಲಗೂಡು ಠಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.೦ ಕಿ.ಮೀ ೦ಂದ 220 $.ಮೀವರೆಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿನ್ನಾಯಕಬಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಈೂಲುನಕೆರೆಗೆ (ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಂ, ಮಾನು ಪನಡು ಇಳ್ಳನವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಹೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: ೧೦೦ ರಂದ 200, 5.63 ಅಂದ 600 ಹಾಗೂ 
12.00 ರಿಂದ 1250 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಟ್ಟಿ ಕಕಿಮಗರರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಈಾಃ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 


ಶ್ರೀತಂಗಪಟ್ಕಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇದಪುರ ರನ್ತೆಯಿಂದ ಚಿ 
ವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇಡಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ” 
ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೌಂಗೆಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಗುವಿವಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು, ಮೇಳಾಪುರೆ ಮಾರ್ಗ 'ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೌಯೆ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 0.6, 1.50 ರಂದ 16, 
6.00 ರಂದ 6.50, 7.00 ರಿಂದ 7.30, 10.60 ಕಿಂದ 10.70, 16.00 ರಿಂದೆ 1620 ಮತ್ತು 21.00 ರಿಂದ 2130 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಂಮಗರಂರಿ. ' 


ಣಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ 


ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹ್‌ದೇವಹುರದಿಂದ ಚೆಟ್ನಯಳ್ಳಿ ಕರೀಪುರೆ ಮಾರ್ಗಿ ಎರೆಕುಂಟೆಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಂದ 9.0 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈೈಸೂರು-ಮುಣಹದೇವಯುರ-ಅರಕೆರೆ-ಕೊಡಿಯಾಲ-. ಕೊತ್ತತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 20.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.0 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಮಿಷಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಮಗಾರಿ. K 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಸ್‌.ಡಿ. ಜಯರಾಮ್‌ ರವರ ಸ್ಕಾರಕ್‌ದ ಮುಖಾಂತರ ಖಃ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿವಡಿಸುವುದು]. 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣಿ ಆರಳಿಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಃಕನಿಯಂಬಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಣ್ತಿಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 3.0 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ೮ಸ್ತೆ ಆ' 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 

37 [ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕಸರ ಭ್ರಿಮದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಕಬಾಡಿ ಧ್ಯಮ್ಮೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಬಳಿ 0.0 6ಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. 

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 

| 38 [ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ರೆಯ ಸಲೆಪಳಿ 600 ರಿಂದ 8.10 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಚಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು 
ಲಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು]. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸು - ಕಣ್ಣಾಮೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು). 


ಟ್ಯಲದಮ್ಮು ದೇವಸ್ಥಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ವೈತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


'ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - 


ನೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


'ರೆಂಗಪಟ್ಟಿಣ ಆರಲ್ಲೂಳು ಕಡತಲಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆರತಿ ಉಕ್ಕಡ ಮುಖರಂತರ ಅಚ್ಹೆಪ್ಪಸೆಳಕೊಪ್ಪಲು ಈಾಗೂ ರಾಂಪುರ ಸೇರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಂಗೂರು ವೃಕ್ತದಿಂದ ಬಾಬುಯರಾಯನಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೇರುವ ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ, ದೆಸ್ಲೌ - 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ರಜೆಯ ರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 4.50 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರನ್ತೆ ಅದ: 


[ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ಅಾಲ್ಲೂಳು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತಿತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ 2200 ಕಿ.ಮೀ. ಬಲ್ಲಿ ಆರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರರ ಸೊಸೈಟಿಯಿಮದ ಅರಕೆರೆ ಪೇಟೆ ಬೀದಿ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಕಣರ ಬೀದಿ 
'ಮುಖುತಿಂತರ ಈಶ್ವರಬ ದೇಬಸ್ಕಾನ ಹಾಗೂ ಗೆಣೇರನ ದೇವಸ್ಥಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿನುವುದು]. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜಾಲ್ಲೂಕು ಗೆಂಡೇಹೊಸಳ್ಳೆ ಭೃಮದಿಂದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಳ್ಳೆ 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬಡಿಸುವುದು], 
ಶ್ರೀರಂಗಬಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಅರಕೆರೆ ೮ಸನ್ಲೆಯಿಂದ ಗರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತಡಗವಾಡಿ ದೋರೆಯವರಗಿನ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 


ರ ೪ 


'ಮಷ್ಟು ಸಗಹಳಿ ೧,80 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಆ8ಮಗಾರಿ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಂ ಕಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ - ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 220 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆಲೆ ಬರಿ ಅಗಲೀಕರಣ, 


ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಾಗೂ ವಿದ್ಯೂಕೀಳರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಅಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಕ್ಕಿತುಂಗೆರೆ - ಕಿರಂಗದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೆ 
ಅಭಿವ್ಯದ್ಟಿಪಡಿಸುವುದು). 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಿಖದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಜೋಡಿರೆಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಹುಟ್‌ಖಾತ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಯ್ಯತ್ತೀಕರಣ ಕಂಮಗಾರಿ. 
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150 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟಾನ್‌ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾರ್ಡ್‌ನಂ-6 ೮ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಂಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| 51 [ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಬ್ಯೂಪ್ತಿಯೆ ಬಾರ್ಡ್‌ನಂ-7 ೮ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಆರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
1 32 [ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟಾನ್‌ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾರ್ಡ್‌ನಂ-10 ರ ರನ್ರ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ "ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ ನಿಂದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಸೈಕಲ್‌ 
ಖ್ರ್ಯಾಕ್‌, ಘುಟ್‌ ಖಾಥ್‌ ಹಾಗೂ ಬಿಮ್ಯುತ್ತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀರಂಗೆಪಟ್ಟಣ ಟಾವ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿನಿವಿಧಾಪ ಸೌಧೆದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಬೇರುಂಡ ಮೃತ್ತ ಛಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 56 |ಶೀರಂಗಪಟ್ಟ್ಯಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ಟಂ-3 ಲೆ ರನ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಶೀರಂಗಖಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾರ್ಡ್‌ಪಂ-5 ರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಯಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| 58 | ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-11 ೮ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿಗಳು 
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| 61 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

| 62 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-! ರ ರೆಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

| 53 | [ೇರಂಗಚಟ್ಯಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಯಣ ಟೌನ್‌ ಬಸ್ಯಿಪ್ರಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-9ರ ರಸ್ತೆ,. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿಗಳು - 

| 64 [ಶೀರಂಗಪಟ್ಯಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ಪಸ್ಕಿಪ್ರಿಯ ಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-17 ರಲ್ಲಿ ವಿಶೃಕರ್ಮ ನ್ಮಲಾಣ ರಸ್ತೆ, ಚರೆಂಡಿ ಕಣಗೊ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ೇರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ [ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಕಾಣ ಮಂಟಿಪದ ಬಳಿ ಹೊಸ ಸಕೇಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕನಿಮಗಾರಿ. 
ೇರಂಗಪಟ್ಯಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-14 ರೆ ಬಿದ್ದಕೋಟೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ೇರಂಗೆಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾರ್ಡ್‌ನಂ-15 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೋಲೀಸ್‌ ಲಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ, ಚೆರಂಡಿ'ಕಿಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗೆಪಟ್ಕಣ ಟೌಬ್‌ 'ಗೆಂಜಾಂ ಗಂಕಶಿಂದ ಮುಸೀಗೌಡನೆ ಚೌಕ (ಸರ್ಕಲ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

'ರಂಗಪಟ್ಯಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೆಲ್ಲೆಸ್ಸಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾಬೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಖಗಾರಿ 

ರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಳು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-।2 ರೆ ರಸ್ತ, ಚರಂಡಿ ಹಂಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ರೆಂಗಪಟ್ಟಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಯಣ ಬಾವ್‌ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾರ್ಡ್‌ನಂ-13 ರ ಲೆಸ್ತೈ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

*ರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-14 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

'ರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಳು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌಪ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-15 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವಸ್ಯಿಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ 'ಸಂಜ್ಯೆ-18 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತ, ಟೆರಂಡಿ ಹಂಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಚಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಚೆರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಂಮಗಾರಿಗಳು 
ರೆಂಗಪಟ್ಯರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಯಣ ಟಾನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-22 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂರ್ಮಣರಿ 


EE 
Ke 
Co [Coe | Co 


[2 


[ನೆ 
[v) 
ps 


~ 
EE 
3 


~l 1 
[a[3[2[ 
[2 


Co [Co 


(0೩೫ ಊಂಇ) "euro spy “Hp “yy eyem Qopp ‘N'Y “boropcgomn ou: pomeuos Tec 
voomcelhage woes poco EU peru “ohescpms goto geoemom gE peop bmpposn woke pepe ce Bmnaon'he 
ನಾಂವದ ಅಂಬಲ ಇಂ ಅಲಂ ಉದು ೧೦ದಾವದುದಾ "ಯಿಣಲಂಂಂಂಣ ಉಮ ರಮಣ ಉಂ ಅುಂಂಂಣ ಉಡ ಂಯಂಂಗಸಗ ಆಂ ಅಗ್ಗೊಡಂಗ 


(oan 0%) oeume Lon Wo Lroecgos ga pope Pp san Ppteccss 
"ಹಣ ದಾರಾ ಗಂ ಉಣ ಉಂ ಲುಲುಂಣ ದ pe “pp (Vpavopos cep pocpgce ppéuRewpnn) Bros ecpenos 
pow pp tees puewunektk ‘ponpa mocopa werden - pelos sm woke gwen ce ALAR "hp acy 005 (HEISE ppp eiyoaned 
ootuse coca chon) Tp spy Hp mepiup - eine peg poop ceeptup - a apm groans HE masa ee wlio 


(0a conyocussa wie Ho ‘Lgoecon wu Beaha Bp amy mi calepnaig Hoc msn ‘Dues Cig Po SHem Yop 
ಇ “eco AE ೧h ಜಾನಿ ಬಂ ಅಂ ಉರ ಂgeteg so erm ‘ose Lwpp caleasog - peppucnocss wa wknd] 


geusce Upc Penh weds p 2-onases oete gg elmore catocs uhimucns 


CAL 
‘PISA ucamege aw ‘Lernatoc p g-onape vos gg ono cetoce wlnuonk gots se lpn caboose elpapops? 


“| 

ಬಾರ Lp ಊಟ wy Rp pms pew pup wassecs Hanae poche este ~penpon soto peg wlyisuope cutee when 
cauoeupes Lon 

‘Bp Hpehp sano pRoaccs Qehgcs powge gp papas Qo p 6 on sea opto cay gy whip catoce olson? 


caucus Yopn 
Oem pho pono Tpogep pecs Qouss paexa pomaces Ano cexeoan p s-omapes cots pg eho cates wlyyopd 


cabo Lr 
ewe ದಿ ೀರಿ ಊಂ oor Bp bo (reo snes voto oom! sem ekmuops coboes obese] 08 | 


“ocucpoa 5% 00 ಟಿ] | 
[| 

[3 

FT 


ಉಳು ಲಬಂಡಲ ಬಂನಂರಿನ "ಗಂ ಭಧದ ಐನ್‌ ಲಂ Usps oes pogem spghpec sos oo se cbmpopd woe ubnuopd 


06 abeg 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾ. ಅರಳೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇಬೇಂದ್ರಪ್ಪು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಮೇಗಳಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ೫ಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ. ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ತುರುಗನೂರಿಗೆ 'ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟ್ಕಹಳ್ಳಿಯಿರಿದ ಕಾಲೈರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮ್ತು ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದ ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೊತ್ತತ್ತಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡುವಳಳು, ಯಬಿಯೂರು ಮತ್ತು ಶೂಬಿನಳೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಾಡ್ಕ ತಾ. ತೂಬಿನಕರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ರಣ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ ಈಾ: ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲ, ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು, ಕಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಘರ ಮ್ತು ಕಾರಸಬಾಡಿ ಗ್ರಮ ಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.((ಒಂದುಃ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಯಲ್‌ ಇನ್ನೀಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಸ್ರೀಮರಳ್ಳೆ ಶೋಗುಬ 
ಶೆಸ್ತೆಂಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂಲೋ.ಇ:79:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:26-2-2019 


ON NN EN 
| ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ 
|1| | ರಸ್ತೆ ೪ 4 ರ Ma ದ್ಧಿ _ 


[ಮದ್ಧೂರು ಈಾ: ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಸ. 2.40 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 


ಖಾಗಮಂಗೆಲ ಶ್ರವಣಗೆಳಗೊಳ' ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಫಿ.ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಖಧರೆ ಬಳಿ ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 'ಸಃ4.90 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 9.70 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಳೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ43.508ಿ.ಮೀ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಿಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ತಾ. ಗಡಿಂಯುನ್ನು 'ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.20 


ರಂದ 5.00 ವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
SIRT FS STS SET REE me | 
7 Ts ವನ ಕನನಡ ತವಾವನ್ನು ನಾವದ ಪತರ ನಾರಾ ಅರಾ ದಾ 
Tee ST SE FS SS SRST Un |] sm | 
ರನ ವಾತವನ್ನಮಾರ ಸಾ ಮಾವನ ವಾವಸ ಹೊಗುವ ಪ್ತ ನಗ ರಜಾ TUT] 
[5 ಮಮಾ ತಾ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಂದ ಕೊಡವತ್ತಿ, ಲಿದರಕೋಟಿ-ಗೂಳೂರು, ಗೂಳೂರು ಯೊಡ್ಡಿ ಸಾರುವ ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಃ700 ರಿಂದ 9.00 8.ಮೀ ವರೆಗೆ) [2000 {| 12013 | 


ಹಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.758ಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


7 [rene ಠಾ ನಾವ ಪುರುವಾಕರೆ-ದಷ್ಟೇಘನ್ನಸ್ಯ ನೇಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೧570 ರಂದ 00 $ಮಿಲ 200.00 | 25446 | 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ-ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾ.ಜೆ-19 ಚೀಣ್ಯ ಬಳೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಯತ್ತಡೋನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನಪಬಾಗ, ಟಿ.ಡನ್ನಾಪರ, ಗಂಗವಾಡಿ ಮತ್ತು ಭೂಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ 


ಸಃ5.55 ರಿಂದ 8.00 ಹಗೂ 14.60 ರಿಂದ 1500 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 79 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ಡಿ-18.03.16 ಷರಕ್ಲಿಗೊಳಪಟ್ಟಿಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 200.00 209.88 
[ 13 [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಚೇವಲಾಪುರ - ಮೊಕೋನಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಃ ೦೦೦ ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 197.34 


ನಾಗಮಂಗಲ ಈ. ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಪ್ತೆಯನ್ನು ಲಾಳನಕೆರೆ, ಹಡೇನೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.25 ೬ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


200.00 


15 [ನಂಗಮಂಗಲ ಈ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ಬಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-853 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಗುಂದಿ, ಚನಗಾದಿ ಸಂತೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.1.70 ರಿಂದ 5.708.ಮೀವರೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 84.94 
75 [ನಾಗಖಂಗಲ ಠಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು - ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ.0.70 ರಿಂದ 218 ಮತ್ತು 290 ನಾದ 7ನ ಮತ್ತು 867 ರಂದ ೫0.13 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 | 308.32 | 


t] 
g 
ತೇ 


4 


| 17 [ಮದ್ದೂರು ಕಾ. ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೊರಟೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಸ. 60 ರಾದ 3 3 ಮಾವನೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ ಕಉಮಗಾರಿ. (ಕೆ.ಎಚ್‌. ಳೊಪ್ಪಲಿರಿಂದ ಬೆಕ್ಕಳಲೆವರೆಗೆ) 


ಮದ್ದೂರು ಈ. ಎಂ.ಎನ್‌, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಾ-ಸೆಂಜನಗೂಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೆ. 3.00 ರಿಂದ 4.00, 12.05 ರಿಂದ 14.05 ಮತ್ತು 15.40 ರಿಂದ 21.05 ಕ.ಮೀ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
(ಮಯಾ ಯೊಸಳೆರೆ, ಅನೆದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳ ಘಟ್ಟ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಅರಗಿನಮಳೆ, ಮುಡ್ಯ, ಅಳೆಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಸೆ, ಬೋಳಾರೆ, ತರೆಮಳಟ್ಟೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ಈ. 
ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರಾ-ನಂಜನಳಗೂಡು ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 15.40 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವಯಾ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೆದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ, 
ಕೀಳಘಟ್ಟ, ತಗ್ಗಶಳ್ಳಿ, ಅರಗಿನಮಳೆ, ಮುಡ್ಯ, ಅಳೆಹಳ್ಳಿ, ಳೌಡ್ಲೆ, ಬೋಳಾರೆ, ಆರಮಕಟ್ಟೆ) (ಲೋಜ255;ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.06.17) 


ನಾಗಮಂಗಲ ಈ» ಎನ್‌.ಡ್‌ಚ್‌.150ಎ ಯಿಂದ ಚುಂಚೆನಗಿರಿ ಮಲೆಳ್ಳೆ ಸೇರುವ 4 ಪಥೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 
ರಸ್ತೆ) 


ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾ: ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ುಳ್ಳೇಪಹಳ್ಳಿ - ಮಾವಿನಳೆರೆ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ” 


ನಾಗಮಂಗಲ ಈ. ಬಂಡಿಣಳವಿಲೆ - ಹೊನ್ನಾವರ - ಶ್ರವಣಬೆಳಣೊಳ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.೦೦ ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 


500.00 


994,95 


100.00 62.27 


347.95 


K- 1 kd 
[=] 
[= 


8 | 8 
8 [3 3 


300.00 


ನಾಗಮಂಗಲ ಈ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೌತು ಸರಪಳಿ 1025 ರಿಂದ: 14,75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಂಗಮಂಗಲ ಈ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.75 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀಬದೆಗೆ ರಸ್ತ್‌ ಅಭಿವ್ಯ 


ೈಡ್ಧಿ 


100.4 


[ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಐನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣಿಯೊಡ್ಡಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮಹರ್ನಬೆಲಾಮಿದೊಡ್ಡಿ ಮರಳಿಗ, ಕುಂಟಿಜೆಹಳ್ಳಿ, ಕೇಳಘಟ್ಟಿ, ನಂಡಿಬಸಬೇಶ್ವರ 'ದೇವಸ್ಕಾನ, 'ಹೂಪಗೆರೆ, ವಿರಲಾ್ರರ, 'ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಯಾರ 
ಕೊರಟೆಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಣ್ತೆ (ರಾ.ಹ್‌.-33) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.60 ರಿಂದ 1260 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಶಿಖರಬಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಟ್‌-75) ನ್ನು ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 1.25 
'ಕ.ಮೀ.,ಮತ್ತು , ಸರ 4.80 ರಿಂದ 6.83 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


LLL - 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹ್‌ದ್ದಾರಿ 19 (ಎನ್‌ಣೆಟ್‌-150ಎ) ಅನ್ನು ೪2ರಣೆರ, ದೊಡ್ಡಜಟಿಕ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸರಭಳಿ 
3.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸರೆ 10.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 


ನಾಗಮಂಗೆಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಜೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟಿ, ಚಂಮಲಾಖರ, ಅದ್ಧಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತುಮರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಣೆದ್ದಾರಿ 19 (ಎನ್‌.ಹೆಡ್‌- 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಹಾಲ್ಲೋಕು 


0.00 


40.00 


150ಎ) ಅನ್ನು ೋಣಳೆರೆ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಚಿಲ್ಲಾ" 
ಶ್ಲ 
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ದೇವಲಾಯರ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ 140 ರಿಂದ 500 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತರಲ್ಲೋಳು ನಾಗಮಂಗಲ ಪ್ರೌವಣಬೆಳೆಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ 'ಮಾಂಯಗೋನಯಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹುಲಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ನ್ನು (ಎನ್‌ಣೆಟ್‌-75) ಸೇರುವೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ, 1.80 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ. (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಸೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರಳಹಳ್ಳಿ - ಕುರುಡೀಳೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ೫೭ಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಃ 0.೧೦ ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಯಲೋಕೋಪಯೆೀಗಿ ಇಲಂಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು]. 
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ನಾಗಮಂಗಲ ಹಕಿಲ್ಲೋಕು ಬಂಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಣೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಳಟ್ಟೆ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹ್‌ದ್ದಾರಿ 19ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಟ್‌-150ಐ) ಹ್ಹು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 400 
ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಪಈಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌ ( ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ೧ಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ' 
ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು]. 


ಜಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಲ್ಕೆರೆ, ಮಲ್ಲೇಟಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್‌.ಧೂವಸಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಆಅಂಕವಹಳ್ಳಿ ಮಂಬೇದಹಳ್ಳಿ ದಬ್ಬನಹಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಂಬುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ಹಾಗಮಂಗಲ ತ. ಬದೇವಲಿಯರ ಹೋಬಳಿ ಹದಂಗೆರೆ, ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ದರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ನಾಗಮಂಗಲ ಜಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಬೆಪಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾರಿ. 0 


SSE SN CEES 12676.09 

ಸ್‌ Ds 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ: ಬೆಂಗಳೂರು-ಅಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಭಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಲೆಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.00 ರಿಂದ 10.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ y 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಳೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ K 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೌಗ್ಗಡ್‌ಹಳ್ಳಿ ಎ.ಸಿ ಎಲ್‌ ಕಾರ್ಬಾವೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಿಕ್ಟೇರಿ-ಮಂದಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.8.50 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮಖೀವರೆಣಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೆಂತೇಬಾಚೆರಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರೆಸ್ತೆಯ ಸ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಬ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಮಾರನಯಳ್ಳಿ ಸಂತೇಬಾಚೆಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಖ.2.00ರಿಂದ 5.00 ರಿಗೂ 5.40 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಯ. 
(ಲೋಳು:267:ಐಎಭ್‌ಐ:2017:ದಿನಂಂಕೆಸಿ1.06.17) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಪಿ.ಆರ್‌.ಎನ್‌.ಎ. ಲೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀಳನೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಲ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌, ಚಟ್ಯಂಗೆರೆ ಗೇಟ್‌, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌] ಲೆಸ್ತೆಯ ಸ. 5.00 ರಿಂದ 800 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತಫೇಬಾಚಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಗಡಿವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಆಖ. 
ಸಂತೇಬಾಬ್‌ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಗಡಿವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.0೦ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:267:ಐಎಭ್‌ಎ2017:ದಿವಾಂಕ01.06.17) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್‌.ಎ ಲಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಡಳ್ಳಿ ಉಊಬಲಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿಮಂಚೆವಯಳ್ಳಿ ಹಿರೆಳೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1.20 ರಿಂದ 1.80, 3.35 ರಿಂದ 4.80, 4.95 ರಿಂದ 5,70 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುರಳನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂನಿಂದ ಬಳ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರೀಳನೆರೆಗೆ ಬೇರುತಿ ಲೆಪ್ರಿಯೆ ಚೆ. 00 ಲಉಟ 350 ಕಿ.ಮೀಟೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭನೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಂ. ಇ.ಬೆಂ. 81283 ಬದಲಾಗಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ಅಂಲ್ಲೂಳು ಎನ್‌.ಏ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಳನೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ.0೦೦ ರಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ನಳ್ಗಾರದೆ ಪತ್ರ ಸೆಂಲೋ.ಇ-397/ಎಎಫೌಎ- 
2020 ದಿ3೦-6-200) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ಈಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ -ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲೊಮ್ಮನಾಯಳಲಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೊಬ್ಪಬೆಹಳ್ಳಿ ಚೆಲ್ಲಾಪುರೆ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಚೌಡಭಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ದಸಂಠಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 60 ರಿಂದೆ 700 ಮತ್ತು 
7.30 9೪ದ 1545 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಣ್ಣಿ ಅಧಿಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. .ಇ.ವೆಂ. 01204 ಬಟಿಟಾಗಿ ರೆ.ಅಲ್‌.ಬೇಟ್‌ ಅಂಬುತ್ಸಿಳು 1/17 ಖೇ ಬೈೈಲಿ ಪ.ಆಲ್‌.ಬನ್‌.ಏ ಲೆಸ್ತೆಯುಂದ ಸಿಂಭಭಟ್ಯ ಹೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ (ರೀಳಫರ 
ರಸ್ತೆ) ಹ.3.25 ರಿಂದ ರಿ50 ಮತ್ತು ಸೆ.850 ರಂಬೆ 11418.ಮೀಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಬಡಿನುಚೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸೆಂ: ಲೋ.ಇ-397/ಎಐಫ್‌ಏ-2020 ದಿ:30-6-2020) 


ಳೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ಹಾ. ಬೂಕವಳೆಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುರುಬರ ಬಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೈನ ಬಸದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಸಂತೇಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಯಂದ ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ।.20 ರಿಂದ 
5.50 ಮತ್ತು 4.70 ರಿಂದ 5.59 ಕಿಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿ. 

ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಈಾ, ಕುಂದೂರು ಆಘಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಈ, ಹೋಮನಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಯರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಣ.00 ರಿಂದ 5.72 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. § 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಆನೆಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಮತಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಬಿಳತಿ-ಬೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಯಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.80 ಮತ್ತು 
1.60 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . 


ಳೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ತಾ, 

ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕ್‌.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸೆಯೊಳಲು - ದೊದ್ದನಳಟ್ಟೆ 
ಸ1.30 ೦ಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ 3.60 ರಿಂದ 5.80 8.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಇಂಮಗ್ರಾರಿ. 

| 18 [ಕ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ತಾ, 48 ಹೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಹೆದ್ಧಾಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಕಿಕ್ಳೇರಿ ಮಂದಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2: 
| 19 [.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ತಾ, 'ಹೂಸಹೊಳಲು-ಬಳ್ಳೇಳೆರೆಎನಾಖಿನಡಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಣ್ತೆಯ ಟಿ53 ರಿಂದ 8.33 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 


ಫ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ತಾ, ಪಿ.ಅರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಕೋಪಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌-ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ ಗೇಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


( 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೋಳಮಾರನಹ 


ಹೀಳನೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಶೀಳಟೆರೆ-ಮೆರಡಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತ, ಭೈರಾಪರೆ ಗ್ರಾ 


ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ (ವಾಸುರವರ ಮನೆಯಿಂದ) ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆ: 
ಚುಚ್ಚೆಲಕಚ್ಯಿತವಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಮಿಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಆಚಮವನಹಳ್ಳಿ ರಃ 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಯಿ ಲಾಜಣ್ಣನ 


ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆಗಳ 


ಳ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇ ಮಾವಿಪಕೆರೆ, ಕುರುಬಹಳ್ಳಿ ಮಾಬಿಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇ 
ಐಚನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಲಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಜೊಸಮಾವಿವಕೆರೆ. ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗವೆಹಲಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮಗಳ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ - ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ - ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಶಯರ್‌ 
ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು - ಆಲಂಬಾಡಿ - ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗೂಡ್ಸು ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಬಿ. - ಬಿಟಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.1 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ) 


-— ವಿಳಲಾಪುರ - ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗವಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರುಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ -ಭೂವರನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 


'ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಶೀಳವೆರೆ ಸೇರುವ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.200 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 


ಪೇಟೆ ತಾ, 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಲಿಂಗಿಪರ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ರೆಸ್ತೆಯ ಹಃ23.50 ರಿಂದ 25.20, 


ಲಿ ಳ್ಳಿ ಹೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ200 ರಿಂದ 252 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಈ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಹಿರಳೆಹಳ್ಳಿ-ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ರರಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಾಮಲಖರ ರಸ್ತೆ, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ಈ, ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಗೊರವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ, ಳೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಲೆ್ತೆ, 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ- 


2.40 ರಿಂದ 24.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿ, 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ 1/17 ಬೇ ಮೈಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ(ಶೀಳನೆರೆ-ಹಿಂದಘಟ್ಟ) 


ಂಪರ್ಕಿನುವೆ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲ್ಕೋನಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಸಣಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಆಂಜನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಯಣಸನೆಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರುವನಹಳ್ಳಿ 
ರ್‌.ಬೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಅಲಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ್ಯ, ಕೆೇಲಿ.ಕೊಪ್ಪೆಲು, 


ಸ್ತ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಫಘಲಯ-ಸಂತೇಬಾಬೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ (ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಗ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಿಳ್ಳೇರಿ- 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.((ಓಒಂದು ಬಾರಿ) 


'ಗಳಕೊಪ್ಪಲು, ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡವಣಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು, ಯಗೆದಚಗುಬೈೆ, ವಿಠಲಾಪುರ, 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಉಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಫ್ಯಾಕ್ಟಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 
5 ರಿಂದ 200 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ, ಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಗಡಿ ಸೇರುವ 


ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ,ಬೆಂಗಳೂೊರು - ಬಂಡೀಪುರ ಲೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಳೆರೆ-ತರಿಳೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕಾತನೆಹಳ್ಳಿ - ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು [ಬಂಬತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ 


ES 


ಳೆ.ಆರ್‌.ಮೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ - ಮಂದಣಿರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐ.ಿ.ಎಲ್‌. ಕಾರ್ಬಾನೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟದಿಮದ ಕೋಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗೆ ಮಾಬಾಪರ" 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ - ಥಾಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರ) 4 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಕತ್ತರಥಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ 
ಹರಿಹರೇಶ್ವರ(ಹರಿಹರಮರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ) ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೊರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ 
30 [ರಣ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಲಕ್ಟೀರ ಗಕ್ರಿಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಕೌದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಹಿರಿಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜೊಳೆನರಸೀಯರೆ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಳೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆಗೆ 
ಸೇರುವ ರೆಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಚೇಬೀಡು ಹೇಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇಮಗಿರಿ ದೇಟನ್ಥಾನಕ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಳೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ - ಬಂಡಿಯೊಳೆ ರಣ್ತೆಯಿಂದ ಚೆಗ್ಗಚಯಳ್ಳಿ ಐಸಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಜಾನೆ ರಾಮೇನಡಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂವಗೆಕ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ ನನರ ರಾರ ಗ 
'ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಮಗಾರಿ (ಚಿ.ಮು.ರ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಈ, 48 ನೇ ರಾಷ್ಟೀಯ ಜ್‌ದ್ಲಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡಣಿರೆ 8ಳ್ಳೇರಿ ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆ 
(ಅ.ಮು.ರ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಆಲಸೂರು ಲಾಜ್ಯ ಕೆದ್ದಾರಿ - 85 ರಿಂದ ಕತ್ತರಘ 
5.50 ಕ೬.ಮೀವರಣೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾ. ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಮಿಂದಹಳ್ಳಿ - ಟಿಕ್ನೇಣಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಚಿ 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್‌ ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಳಮಾರಸಹಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚಲು ಮರಿರ್ಗ ಬೋಳಮಾರನಃಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:1.50 ರಿಂದ 2.00 8.ಮೀವರಗೆ ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚಿ.ಮು.ರ) 


ಸೇರುವ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ:13.20 ರಿಂದ 17.20 8ಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Fo 
[ry 


ಟ್ರಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.60 ರಿಂದ 110 ಮತ್ತು 500 ರಿಂದ 


ಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ1.00 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 60 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಗರ. 


[Pe] 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟಿ ಶಂ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೋ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದಾಪುರ, ಜೈನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚೇಕೊಳಲು, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಬಡ್ಗರಗುಡಿ, ಆಲಂಬಾಡಿ ಕಾವಲು, ಆಲಂಬಾಡಿ, ಬಸವಹಳ್ಳಿ, 
ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಮಾವಿಸಕೆರೆ, ಐಪನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಹಳ್ಳಿ, 'ಬೀಕನಳ್ಳಿ, 'ಬೀರುವಳ್ಳಿ, ಚೌಡಸಮುದ್ರ, 'ಮಡುಕನಹಳ್ಳಿ, ಗುಬ್ಬೀಸಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಡಮುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇಬೀಡು, ಸಾಟಿನಣಳ್ಳಿ, ಸಾಕ್ಸಿಬೀಡು, 
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬೇವಿಕಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ"ಲು, ಚಿಕ್ಳಮಂದ”'ಗೆರೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂದಗೆರೆ, 'ಮೂಕನೆಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿಕಬೋರೆಕಾಪಲು, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ತೂರು, ಕಟ್ಟೆಳ್ಳಾತನಹಳ್ಳಿ, 'ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಮುದ, 
ಸಂಗಾಪುರ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಿಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ). 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಲಿ, ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಅಮವಿನಕಟ್ಟೆ, ಅರೆಬೊಪ್ಪಬಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹೊಸಶರಳ್ಳಿ, ಚೆಲ್ಲದಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಲೀನಹಳ್ಳಿ, ಃಶರಿರಾಯನಣಳ್ಳಿ, ವಗರೂರು, : 
ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ, ಅರೆಬುವಸಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಟೌಡೇವಹಳ್ಳಿ, ಹಳಿಯೂರು, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕುಮನೇಕಳ್ಳಿ ಮೊಸಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಟಿಸಹಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಣೋನಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಬಿ.೫ವಲು, ಬಂಡಿಹೊಳೆ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ, 
ಲಕ್ಸೀಪುರ, ಟಿಲ್ಲರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮಿಳೊಪ್ಪಲು, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಹರಿಹರಪುರ, ಳತ್ತರಘಟ್ಟ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಪೆಲ್ಬೇನಜಳ್ಳಿ, 'ಅಣ್ಣೇಚಾಳವಹಳ್ಳಿ, 410.00 81.18 


ಚಿಕ್ಬೋವಕಳ್ಳಿ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಥಿನಗರ, ಹಿರೀಕಳಲೆ, ಕಾಡುಮೆಣಸ, ಕೊಬ್ಯೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ುರ, ತೇಗಸಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಪ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಣಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಕ, ಕಸಬಾ ಕೋಬಳಿ, ಬೋರಿ, ಚಿಕ್ಕಳಲೆ, ಟೌಡೇಖಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕರೆಪರ, ಜಕ್ಕನರರಳ್ಳಿ, ಕಾರಿಗಣರ್‌ಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುದ, ಮಾಣೆಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮವಹಳ್ಳಿ, ಫೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, 
ಸಿಬಕ್ಸಾಪುರ, ದೊರೆನಹಳ್ಳಿ, ವಡಕಯಳ್ಳಿ, ಚುಚ್ಚಿಲಕ್ಯ್ಯಾತೆನಹಳ್ಳಿ, ದಬ್ಬೇಭಟ್ಟಿ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಃಯಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪಿಕೊಪ್ಪಲು, ತೆಂಗಿನಥಟ್ಟ, 
ಈುರುಕರಕೊಪ್ಪಲು, ಗೊಲ್ಲರಕೊಬಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನರರಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮದ್ದಿಳ್ಯಾಚಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇಪಹಳ್ಳಿಬಾರೆ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕರೋಟಿ, 28.89 


'ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗಾಪುರ, ಮಾಕವಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸರಧುಗೋನಗಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಣಗರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ 
'ಅಭಿವೃಬ್ಗಿ ಕಾಮಗಖರಿ) 


ಟು 
fel 


(a 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಂತೇಬಾಚೆಯಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಭಲಯ, ಟಿಕ್ಕಟೋಮೇಪಹಳ್ಳಿ, ಚೊಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡನೋಮೇಖೇಯಳ್ಳಿ, 'ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಅತ್ತಿಗುಪ್ರೆ, ಜಾಗರಘಟ್ಟ, ಬಾರಿಯಣಪುರೆ, 
ನಾಯಿಸಿಂಗನೆಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಕೊಪ್ಪಲು, ಸಿಂಗಾಮರ, ಆಚೆಮವಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಬೆಡದಹಳ್ಳಿ, ಭಾರತೀಪುರ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನೇಶ್ಯರಹಗರ, 'ಕೊರಟಕೆರೆ, ಕುಂದೂರು, ಮಾರೇಬೆಯಳ್ಳಿ, ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ 4 
ಮೈಲಾರಚಟ್ಟಣ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಲ್ಳಿ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪದಜಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಜಟೊಪ್ಪಲಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವಿ, ಹಲಗೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕಸಂದ್ರೆ, 
ಹೌತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳೆಗೂರು, ಮಾವಿಸಕಟೈೆ ಕೊಪ್ಪಲು, ಬಾಯಳವಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಅಮಚಬಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕ್ಟತನಹಳ್ಳಿ ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಸೀಪುರ, 
ಕೊತ್ತಟಾರನಡೆಳ್ಳಿ ನೋಮೇನೆಡಳ್ಳಿ. ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಲ್ಳಿ.ಟೆಕ್ಕಹಾರಪಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಗೋಳಪುರ, ಜಾಗಿನಕೆರೆ, ಜೊತ್ತವಪುರ, ಕೈಣೋವಹಳ್ಳಿ ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಮಾಚಹಲ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
ಸಾರಂಗಿ, ಕ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಶಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಫಾ, ಕಿಳ್ಳೇಂ ಹೋಬಳಿ, ಆನೆಗೊಳ. ಅಂದೇನೀರೆನಹಲಳ್ಳಿ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಕತಾರಹಲ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಅಂಕವಹಳ್ಳಿ ಭದ್ರೆನಳೊಪ್ಪಲು,' ದೇಬರರಳ್ಳಿ 
ಐಳವಡಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಐನೋರೆಹಳ್ಳಿ ಮಂಡಲೇಳನಹಲ್ಲಿ, ಸಾಸಲು, ಸಾಸಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳಕೆಲೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ನೊಳ್ಳೆಪುರ, ಬಸವವಹಳ್ಳಿ ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಲಕ್ಸ್ಮೀಪುರ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ತೊಳಸಿ, ಆಲೇಬೆಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಮಲ್ಲವ ಹೊಸೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಉಗೀವಹಳ್ಳಿ, ಗದ್ದೇಹೊಸೂರು, ವಡ್ಗೆರಹಳ್ಳಿ, ಟಿನ್ನೇವಹಳ್ಳಿ, 
ಈಚಲಗುಡೆಕಾವಲು, ಗಾಣದಹಳ್ಳಿ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಗೂಡೆಜೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಳೇಮಾದಾಪುರ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಮಾದಾಪುರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿನುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


475.0 76.98 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ, ಬಸ್ತಿಹೊಸಕೋಟೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಮಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಶಿಮುರುಕನಹಳ್ಳೆ, ಮಾಚಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಕಬ್ಬಲಗೆರೆಪುರ, ಅಟ್ಟುಪ್ಪೆ, 
ೊನ್ಸೇಮುದ್ದೆನಕೊಪ್ಪಲು, ಿ.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಬಿ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು, ಬಿ.ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಲು(ಹೊಸ), ಬೂಕನಕೆರೆ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು, ಕೀಳನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೋದೂರು, ರಂಗನಾಥಪುರ, ವಿಜಂಯಹೊಸಹಳ್ಳಿ, 
ಬೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗಂಜಿಗೆರೆ, ಗಂಜಿಗೆರೆ ಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊಸಮಾವಿನಳೆರೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕುರಬಹಳ್ಳಿ ಕುರುಬರಬಸ್ತಿ, ಮರಟಿಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಮುದುಗೆರೆ, ರಾಣೇನಹಳ್ಳಿ, 

'ವರಹ್‌ಛಾಥಕಲ್ಲರಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣನಕೆರೆ, ಬಣ್ಣೇನೆಹಳ್ಳಿ; ಬೆಟ್ಕಿದಹೊಸೂರು, ಬೆೊಮ್ಮಲಾಮುರೆ, ಟೀಕವಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳವದಳ್ಳಿ, ಐಚನಹಳ್ಳಿ ತಗಡೂರು, ವೆಂಕಟಿರಾಜಮರ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ, ಟಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, 
ಡೊದ್ಧನಕಟ್ಟೆ, ಕಾಳೇಗೌಡಬಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಪನಟಳ್ಳಿ ಕೂಡಲಕುಸ್ಪೆ, ಮತ್ತೀಘಟ್ಟ, ಪಿ.ಡಿ.ಜಗೊಪ್ಪಲು, ವಿಲಾಪರ, ವಡಕರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಯಗದಗುಖ್ವೆ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಳಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ) 


415.00 


k 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಜೋ, 'ಬ್ಯಾಲಬಳೆರೆ, ಭೈರಾಪುರ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಡೌಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಗೇಪುರ, ಕರ್ತಬಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಹೊಸೂರು, ಮೃಲನೆಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಸಮುದ್ರ, ಶಿವಮರ, 
ಸಿಂಗಾಪುರ, ವಸಂತಖಯರ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಚೆನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, 'ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಡೇಭೋಗಬೇಯಳ್ಳಿ, ಊಚನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮಳಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಟ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಬೌಡಘಟ್ಟ, ಗುಡುಗನಹ್‌ಲಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮರಡಹಳ್ಳಿ, ಪೆವಿಲುಮಾರನಶಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಬಿ.ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಘಟ್ಟ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶೀಳನೆರೆ, ಶೀಳನೆರೆಕೊಪ್ಪಲು. ಶೀರಬಿಲ್ಲೇನೆಹಳ್ಳಿ, ಬಾಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, 
ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಅತ್ತಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳೆಬೋರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಸಿಂಧಘಟ್ಟಿ 'ಮುರುಗನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರುತಿನಗರ, ಉಯ್ಲೋನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಚೆನೇಹಳ್ಳಿ, 
ಅಂಬೆಮುವ್ಧನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ, ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪಖಲು, ಹಾದನೂರು, ಹುಣಸನೇಶಳ್ಳಿ ಕೆ.ಜಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಲ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಂಗೇಗೌಡನಳೊಪ್ಪಲು, ತೆಂಡೇಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) - 


EW 
[3 


10565.00 


38290.19 


| 384 | ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 

|_| p 'ಚಾಮರಾಜನೆಗರ ವಿಭಾಗ 

[| ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 

(| ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಃ ಹನೂರು-ಪಾಲಾರ ರಸ್ತೆ ಸ.೦.625 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

|2| ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಃ ಚೆಂಗವಾಡಿಯಿಂದ ತೋಮಿಯರ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಶಾಗ್ಯಂ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.15.50 ರಿಂದ 17.86 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
|3| ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 'ತಾ। ಕಾಮೆಗೆರೆಯಿಂದ ಗುಂಡಾಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಣಗಳ್ಳಿ ಠೆಸ್ತೆ ಸ0.00 ರಿಂದ 1.00, 2.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


300.00 
200.00 
100.00 


268.65 


80.19 


|4| ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಯ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಡಕೀಹಳ್ಳ ಸ:1500 ರಿಂದ 24.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ”. 500.00 
| 5 | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ - ಚೆಲ್ಲವಾಳ್ಯಂ ರಸ್ತೆಯ ಸು 98.20 ರಿಂದ 100.00 ಮತ್ತು 99.00 ರಿಂದ 100.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 285.44 
|6| ಕಾಳ್ಳ್‌ಗಾಲ ತಾ. ಟಂಗವಾಡಿ-ಪೋಮಯಾರ್‌ವಾಳ್ಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಾಗ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ2.20 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3000 | 000} 


ಕಾಮಗಾರಿ 


3 
ಸಂ 


ಳ್ಛೇಗಾಲ ಶಾ. ಹುಯಿಲ್‌ನಾಥಕ್ತಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರ್ಧನಾರಿಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 


Ke 


ಕೊ 22.60 ರಿಂದ 23.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 


ವೃದ್ಧಿ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶಾ. ತೋಮಿಯಾರ್‌ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಂಡಳ್ಳಿ-ಸುಂಟರಡೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅನಗಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:6.20 ರಿಂದ 7.80ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 175.00 


ಅಂದಾಜು |ಜಾವತಿಸಿರುವ ಬೊತ್ತ 
ಮೊ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
4] 5 
| 10000 | 
| 500 | 


ತ್ರ 
3 


ಹನೂರು ತಾ॥ ಒಡಯರ್‌ ಪಾಳೆದ ದೊಂಡೇಲಿನ್‌ ಟಿಬೇಟಿಯನ್‌ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭನೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೋಸ ಐಎಫ್‌ಎಸಿ ದನಾಂಕ: 12.03.20) " 200.00 | 000] 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ ನರೀಪುರ ದಿಂದ ಮತ್ತಿಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ5.57 ರಿಂದ 5.68 ಮತ್ತು 8.15 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 160.00 155.31 
ವಾ Tse 5 
ಸ್ಯಾ ಕ — 
ವಾರಾ Tass 


ಪಣ್ಯದ ಹುಂಡಿ - ಆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.20.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಿಂದ ಅದೇಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.12.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


|8| 

9 |] 

| 10 | 

1] 

|_| 

|| 

2 | 75050 
3 ಜಾಮರಾಜನಗರ ಅಂ ಸಂತೇವಕ್ಯ-್ಯಾಸನರು ಕ್ರಯ 335 ರಾರ ದವರ್‌ ಅಧವಾ 
3] 

5 | 

| | 


(ಲೋಳಇ:441ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿಾ೦ಕ:19.08.17) 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಿಂದ ಅರೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0೧೦ ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಿಂದ me | en | 
200.00 . 


ಅರೇಖಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ಸ. 2.00 ರಿಂದ 2.30, 4.70 ರಿಂದ 5.50 ಮತ್ತು 6.25 ರಿಂದೆ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯಳಂದೂರು ತಾ. ಕಂದಳ್ಳಿ-ಆಲೂರು-ಹೊಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸ.3.80 ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 


ಯಳಂದೂರು ತಾ: ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ-ಕೆಸ್ತೂರು-ಕಿನಕಹಳ್ಳಿ-ಅಗರ ರಸ್ತೆ ಸ: 1.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
7 ಯಳಂದೂರು ಠಾ: ಗುಂಬಳ್ಳಿ - ಮುಡಿಗುಂಡಂ ರಸ್ತೆ ಸ: 4.00 ರಿಂದ 49ರ ಮತ್ತು 10.30 ರ೦ದ'72.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


್ರು 10. 


| * | ಚಾಮರಾಜನಗರೆ ಅ: ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ-ದೇಮಹಳ್ಳಿ-ಕಮರವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 3.20 ರಿಂದ 4.25 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 83.19 

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೆಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಮರ ಸೇರುಟಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ 3.50. 4.20 ರಂದ 4.710 ಮತ್ತು 1.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 000 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 

|» | 9 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಈಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಅರೆಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 4.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ತಿಮ್ಮರಾಜಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ' 
ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮೆಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 


ಯಳಂದೂರು ತಾ॥ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿ.ಆರ್‌, ಹಿಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57)ಯ ಯಲಕ್ಕೂರು ವವಯಾ ಜೆಗ್ಗವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ (00 ರಿಂದ 3.00) ” 189.52 


ಯಳಂದೂರು ತಾ। ಬಾಗಲಕೋಟೆ - ಬಿ.ಆರ್‌. ಹಿಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 57)ಯ ಸ. 701.90 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಗುಂಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ. ದೇವರಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ದಾಸನಹುಂಡಿ 300.00 00 
ಗ್ರಾಮದ ಚೆಂದ್ರಯ್ಕನ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ) ಸ.0.೦0 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 
| 3 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ-ಆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.15.00 ರಿಂದ'16.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತಾ 7700 ರಿಂದ 20ರ ಕ.ಮೇವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಂವೃದ್ಧ; 0.00 
| 14 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ (ಮೂಗೂರು ಕ್ರಾಸ್‌) ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 8.00 ರಂದ 635 ಮತ್ತು 5.00 ರಂದ 8.4) ಕ.ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, ” 


ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ-ಕಮರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ1.20 ರಿಂದ 520 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ರೂ.400ನರಿಲಕ ಬದಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈಾ॥ ಸಂತೇಮುರಹ್ಕಾಯಿಂದ ಕಾವುದವಾಡಿ ಆಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಟಗರುಪುರ .ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


| 16 | ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.70 ರಿಂದ 5.25 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ” 208.19 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಸಂತೇಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.25 ರಿಂದ 6.95 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' 
| 18 |] ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಮೂಡಲ ಅಗ್ರಹಾರ-ದೇಮಳ್ಳಿ-ಕಮರವಾಡಿ `ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.20 ಯಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ” 400.00 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ. ಬಾನಳ್ಳಿ-ಬಾಗಳಿ-ಜನ್ನೂರು ರಸೆಯ ಸ.4.70 ರಿಂದ 8.55 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ” | 300 | 000 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


IST NSN Ta ta— 
ವಾರ ಕಾ ಪನಾನಾತಾ ರಗಳ ರ TE SS ee 
ನಾರ ಈ ನನ್‌ ರ ಅರ ೦೫S SS RE SST 
TT ತಾ ಎನ ಗ್ರಾನತ ಅವಾಸ ನರಹಳ್ಳಿ ಗಾರ ಪತ್ರ ಪ ನಾ SSS TT 
ತಾ ವಂ ಗಸ I ಮು ಬಾ ES ES 
FS 

| 

aT 

| 


ಬಾಮರಾಜನಗರ ತಂ. ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು`ದಾರಿ) 80.00 


ಷರಾ ಕನನ ಗ್ರಾನತ ನನು ವಾಸಾ ಇನ ರಂತ ಸಾತ್‌ ನನ್‌ ರಾರ ನಾ ಜಾರ 
TTT ಾತಾಷನ ನಾ ಇಸಾ ಗಾನ ಇತರ ಕರದ ರಾಕ್ಸ್‌ ಹನು ಬಾ ನಾ ಬಡ ST 
A NC NN LN EN 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಬಂಡಿಗೆರೆ, ಅಮಚವಡಿ. ದೊಡ್ಗಮೋಳಿ, ಡೊಳ್ಳಿಮರ. ಕೋಡಿಮೋಳಿ, ನಾಗವಳ್ಳಿ ನಲ್ಲೂರು ಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಮಾ 


~ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ‘ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಾ. ಕಾಳನಹುಂಡಿ, ಬೇಡರಪುರ, ಮೇಗಲಹುಂಡಿ, ಶಮ್ಮಡಳ್ಳಿ, ಮರಿಯಾಲದಹುಂಡಿ, ಶಿವಮರ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 385.00 


ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ದೊಡ್ಡಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ” 60.00 48.16 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೈಧ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ನಾನ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುರೂಜಿ ಅಶ್ರಮದವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” | se | 00 | 


(ಲೋಇಃ230:ವಿಎವ್‌ಎ:2020 ದಿನಾಂಕ: 23.02.21) 
Ue 
— 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕಾ. ಹುಣಸೂರು ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರಯಾಲ ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 180 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | 0m | 


ECEICIECCCCCCCCCCEEREW 


ರಸ್ತೆ 106.22 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕಾ. ಆಲತ್ತೂರು-ಬರಗಿ-ಚಿನ್ನಮಲ್ಲಿಪರ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.50 ರಿಂದ 175ರ ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - ” 200.00 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ -ಶೆರಕಣಾಂಜಿ ಲಊಪಖ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ.16.20 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮೀಟರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಟೈದ್ದಿ ಂಟುೂರಿ. ಬಟಲಿ ಉಮುಗರಿ (ಬಿಲಚ್ಚುಖೇಟೆ ೫ಎ. ಗುಂಡ್ಲುವೇಟೆ-ತೆರಕಣಾಂದ 


200.00 187.25 
ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ.16.75 ರಿಂದ 19.75 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.09.17) | aon | 1625 | 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾ. ದೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮಲಾಮರ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.0೦ ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 200.00 | 18631 |] 


ಗುಂಡ್ಲುವೇಟೆ ಶಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ..ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಟಲಿ ಅಂಟುರರಿ ಗುಲಡ್ಗುಖೇಟೆ ೨೮. ಏಲಚ್ಲುಬೇಟೆ-ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ.0.80-2.0೪, 2.86೨3-3.2೨' 
ಗೂ 5.00-6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (ಲೋಣಇ:255ಐವಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾ೦ಕ:11.09.17) 


ಗುಂಡ್ಲುವೇಟೆ ಶಾ. ಹುಲ್ಲೇಮರ-ಕಡುಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸೆ. 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


Page 101 


ಅಂದಾಜು |ವಾವತಿಸಿರುವ ಬೊತ್ತ 

ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

NS EN 
7 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 212 ರಿಂದ ಬೀರನಪುರ - ಬನ್ನಿತಾಳಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ - ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.0೦ ರಿಂದ 1.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150,00 143.57 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾ. ಹೆಂಗಳ - ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ _ | 15000 7 145.58 
(ಜಿಮುರ-ನ) ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ-ಹಿನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ - ಮದ್ದೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 180.00 113.7 


0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಳಣ55ಐಎಫ್‌ಎ2017:ದಿನಾರಕ:11.09.17) 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ ಅಲತ್ತೊರು-ಬರಗಿ-ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಷಕ ರತ್ತ'ಸ.130 ರಂದ 3.50 80ರ ಕಂಡ 70, 12.00 ರಿಂದ 126ರ ಹಾಗೂ 22.60 ರಿಂದ 233ರ 8ಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 300.0. 146.17 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.85 ರಿಂದ 8.05 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20000 [| isi | 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಾಟಿ - ಸೋಮಪಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 4.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲೇಪುರ-ಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.78, 125 ರಿಂದ 1.55, 2.08 ರಿಂದ 3.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 179.16 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ. 18.80 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 300.00 231.10 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ, ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಮ್ಮಚಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡೆ, ಕುಲಗಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಸೋಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 1100 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ರ | 203 | 


ಗುಂಡ್ಗುಪೇಟೆ ತ. ಹುಲ್ಲೇಪರ-ಕಡಬೂರು ರಸ್ತೆ ಸ.2.55 ರಿಂದ 6.25 ೩9.15 ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 495.00 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . - 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಮ್ಮಚಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗಾಕಿ, ಸಾಗಡೆ, ಕುಲಗಾಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಸೋಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 

15 | ಪಾಮುರಾಣನಗರ ಪಾ ನಾನವರ ನರ ಪವಾಡ SS TO ಮಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

EN EEE NN LN EN 
OTS ons had 550 655 ಮವ ಕ್‌ ಅಂವ ಇವಾ 
EL LEE SS BLN LN 
EN EEE LS CN EN LN 


(ಜಿಮುರ-ನ) ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ - ಮದ್ದೂರು ಸ,7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಬರಗಿ ಸ.2.00 89.61 
ರಿಂದ 2.865 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:255ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.09.17) § 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೇಗೂರಿನಿಂದ ಚೆಳಚಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಳ್ಳೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.0೦ ರಿಂದ 1.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು) k 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೋಕು ಹಸಗೂಲಿಂಯಿಂದ ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಲೆ ಸೆ. 0.0೦ ರಿಂದ 4.0 &ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 


495.00 
ಪಡಿಸುವುದು) 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


ಗುಂಡ್ಲುಖೇಟಿ ಶಾಲ್ಲೋಳು ಕಡತಾಳಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರಕಲಮಾದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೆ. 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಆಯ್ದಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 
. ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 
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3 ಅಂದಾಜು |ವಾದತೊರುನ ಮೊತ್ತ 
ಸೆಂ ಮೊತ್ತ (ಡೂಲತ್ವಗಳಲ್ಲಿ) 


[OE 
ಹುಳಿಯಾರ್‌ ೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತಯ 16.00 8.ಮೀ ರಿಂದ 23ರ ರಳ ಸಾರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಶಕವಾಕ ಮ 0 ರ೦ರ ವಕ ಮಹ 
34 "ಡಾಂಬರೀಕರಣ K 140.00 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾ: ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 100,00 60.38 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ, ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 13.0 ರಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 100.00 |_ 930 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ -ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೋರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 5.60 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ:ಕಾಮಗಾಗಿ_ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. 
ತುಮಕೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.70 ಅಂದ 6.20 ಮತ್ತು 11.48 ರಿಂದ 12.30ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 


(ಲೋಇಃ154:ಐಎಫ್‌ಎ:20154ಭಾಗ-2) ದಿ:22.09.15) 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 90 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 1100 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 100.00 
, ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ, ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹ'ಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇವಹಳ್ಳಿ. ಚನ್ನಾಪುರ, ಕುಡುಕುಂದಿ ಸ. 1.೦೦ ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಆರಸೀಕೆರೆ ಕ. ಬೀಚೇನಹಳ್ಳಿ - ಕಾರೇಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 47.00 ರಂದ 48.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ N | 5000 |] 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೋರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 36436 75.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಹೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸ. 2.00 ರಿಂಜ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಅರಸೀಕೆರೆ-ದೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರ. ಅರಸೀಕೆಡೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತ ಕ.ಮಿಲಿ we | mn | 
100.00 


(ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) ನ 


ತಂ. ಬೆಟ್ಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಪಿಯಾದ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿ . 
ಮತ್ತು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಲ:236:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣವರ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 080 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣಾವರ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವೆ | | 
80.00 


2.00 ರಿಂದ 6.00, 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಮತ್ತು 16.00 ರಿಂದ 18.35 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಪಿಯಾದ ಕುರುವಂಕ, ಹಾಗೂ ಮರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ_ಕಾಮಗಾದಿ ಅರಸೀಕೆರೆ | 
100.00 
68.88 


ರಸ್ತೆ ಮಾಗ್ಗ ಕಂವರೆಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಚ್ಚಿಕಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ, ಸಾವಂತಹಳ್ಳಿ ಡಿಗ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ದೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಲ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 


ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನವಾರ (ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-206) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಳಲೂರು ಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊನ್ನೇಸಹಳ್ಳಿ, ಲಾಳನಕೆರೆ, ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿ೮ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ, ಕುಣಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:236:ಬಎಧ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕೆ:19.03.17) 67094 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 6.00 ರಿಂಜ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲ್ಲಿ-ಕಾಮಗಾದಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ [| 
133.20 


(ಲೋ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 67320 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಕರ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳ. ಕುಚುಕುಂದಿ ಕಿ.ಮೀ 15.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ_ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಹುಲೇನಹಳ್ಳಿಯುಂದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆಬ್ಬಾರನಹಳ್ಳ, ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಸ,5.00 ರಿಂದೆ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಎಸ್‌.ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ 100.00 89.42 


ಕೋಡಿಮಠ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇು236ಎಥ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ೫. ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂವಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೊರನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ ಗಂಡಸಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 3.50 ಅಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದರಿ ಕಾಮಣರಿ ಆರರೀಕೆರೆ ಶಂ. 
ಕರಗುಂದ-ಕಮಲಾಷರ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.7,30 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 75.00 


al 
. 
i! 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ 5.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಕಲ್ಲ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-206 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌- 
58) ರಸ್ತೆ ಸೆ.4.40 ರಿಂದೆ 6.70 ಹಾಗೂ ಸೆ.7.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ಬಿಸಲೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಬ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೋಇ236:ಬಎಥ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 


100.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.-7 ರಿಂದ ಗೆಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40 ರಿಂದ 4.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ೫. ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಳಿಯೂರ್‌ - 


ಕೇರಳಾಮರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಚ್ಛಿಹಳ್ಳಿ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಾದ ಕಣಕಚ್ಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಬ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
» (ಲೋಇ:236:ಖಎಭ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾ೦ಕೆ:19.05.17) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, 
ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಳಕಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 8.60 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಜಾಗೂ 
. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಇ:236:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 


47.09 


100.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌- ನಿಟ್ಟೂರು- ದಾಗೇಶಪುರ- ಗಂಡಸಿ- ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತ ಸ:28.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಾ. ಎಂ.ಸಿಎಫ್‌-ನಿಟ್ಟೂರು - 
ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಃ23.00 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಾದ ಮಾದರಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಲಕ:19.05.17) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಾಮರ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಸಃ 2.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ. 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಾಮರ,ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಸ:6.50 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಆಲದಹಳ್ಳಿ, 
ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣ:236:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕೆ:19.05.17) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ೫. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.40 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಕಾಮುಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ೫. ಯಾದಪುರದಿಂದ ಹಾರಹನಹಳ್ಳಿ- 
ಸಖ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮುದ್ರಸಹಳ್ಳಿ ಮುರುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ6.50 ರಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಮುರುಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
'ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:236:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:19.05.17) 


100.00 89.48 


72.37 


200.00 145.00 


100.00 


|= 
ENE 
8 
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ಕಾರಣಿಕ CEE ETS ಸ್ರಾನ್‌ ನಾರಾ ರ ನಿವಾ 5 7 CC TNS 


ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 19.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅ್ರೋಬ್‌ ೩, ರಸ್ತೆ 00 ಲಕ್ಷಗಳ ಬದಲಿಗೆ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಸೀಕೆರೆ 3» 


ಅಂದಾಜು |ನಾವತಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ (ದೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
CN EN 
[000 |” | 
[500 | 44 | 
| 7000 | 6500 | 
| 7500 | 2095 | 
| woo | 
|_2000 | 
| 3000 | 
| 15600 | 1671 
| 1100 | 
| 400 | 000 | 
[1500 | 1570 | 
[_4100_| 
| 200 | 000 | 
| 6000 | 5000 | 
8500 | 000 | 
| 6500 | 000 | 
| 5500 | 000 | 
ನ e000 | 5000 | 


es 
TN NN 
NU EE NN LL LN 


ದೇಲೂರು ಠಾ. ಬಿ.ಟಿ:ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ ೩.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
| ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ - ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 15.00 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


121.31 


200.00 200.47 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸಖ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 15.00, 16.00 ರ೦ದ 17.50 ಮತ್ತು 21.50 ರಿಂದ 26.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಠಾ. ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಮದ್ಧ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಳಗುಂದ, ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ಮೈನ್ಸ್‌ ಕಿ.ಮೀ 0,00 ರಿಂದ 1.0೦ ಮತ್ತು 5.00 ೮೦ದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ 
ತಾ. ಸಿ.ಎಂ ಜಾವಗಲ್‌ - ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ 372 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ:23.06.17) 66973 
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ತರುವ ಮೊತ್ತ 


ವಾವ 
(ಡೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾ. ಶುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು. ಹುಳಿಯಾರ್‌ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 22.00 
'ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಬಡಲಿ-ಕಾಮಗಾದಿ ಬೇಲೂರು ಶಂ: ಯಮಸಂಧಿ - ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸೆ.5.00 ರಿಂದ 10,00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 140.00 97.73 
ಲೋಣಇ372ುಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನರ೦ಕೆ:11.08.17) J A 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ. ಶುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಾಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು. ಹುಳಿಯಾರ್‌ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | £0 
ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.200.00 ಬದಲಿ_ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲೂರು ಶಾ: ಕೋಗೋಡು - ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ..2.70 ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ372:ಐಎಥ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:31.08.17) ನ್‌ ಸಸಂ 
ಬೇಲೂರು ಹಾ. ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. A 100.81 


WN 
Ts 
oon |5| 

— 


73.00 


Ceo |r 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ "ರಸ್ತೆ ಹಾಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹ್‌ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಢ್ಗಗೆ ರಸ್ತಿ'ಯುಂದ `ಚಂದನಹ್ಳ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ' ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 "ಕಂಡೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆ 


ಫಾರ ಗಕಾರ ಹಾಡ ಪಂದಾಹಕ ಬ್‌ FTN SETTERS RIT TSS SS CR ಧವನ್‌ 
ತಾಮಸ ಇನ್‌ ಹ್‌ ರಂದ್‌ಪಪಸಾಹ 4 ETERS ಕಕ್ತ್‌ಎಂಪ'ಧಾಕ ಇಥವೃಸ್ತು ಇಧವೃದ್ಧ 3ರ 5 
ತಾವ್ಲಾಕಿ ಮಜ್ಸಾನಪಳ್ಳ್‌ ಹಂದ ST TTT IT ವಾಡ ದ್ರ 

NCTE NE RCT ECE ECE CRI TEE ETE 


ಪನ್‌ ಹಾಡ ಕರಾ ರಾರ ನಾ ES ಸನ ಕಾವಾ ಕಾಡ 


ರತ್‌ "ಬಾಣಾವರ ಕೈಲ್ಪ್‌ ನಪ್ಪಾಣದಿಂದ'ಹ 
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[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (13715) (ಲೋಇ418:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ದಿ.12.08.20) y 
[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಮನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಧಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (37153) ನಿ 
[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಕಲ್ಲು ವೀರಥದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137227) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕೊಟಿ ಕೆಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (137131) 


[ಬೇಲೂರು ಪಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾವಾಡ ಗ್ರಾಮ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (137071) 
| 41 [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಬ್ಬಾಳು ಹಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (137080) 
| 42 [ಬೇಲೂರು ಾಲ್ದೂಕು ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೂರು ಗೆಂಡೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನೇಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (137078) 
[ 43 [ಅರಸೀಕಿರೆ ತಾಃ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (137130) 


, ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರ 
1] ಹಾಸನ ತಾ: ನಿಟ್ಟೂರು 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಬ್ಛೇನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕರಹಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಮೂತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಾಸನ ಈಾ. ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗ್ಯಮೆ ಸರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 23.00 ರಿಂದ 29.00 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


gy ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾಡಿ ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರು-ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಚೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ನಿಡೂಡಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ" 
3 


ಕಿಪಟೂರು-ದುದ್ಧ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ1.20ರ (ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ) ಹಾಗೂ 3.40 ರ(ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಸಂ:ಲೋಣಇಃ134:ಐಎಫ್‌ ಎ:2016:ದಿ:20.09.2016) 


4 ಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಹಾಸನ ತಾಃ ಟಿ.ಡಿ.ಪೆಜ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ಸ.1.80 ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅದೇ | 1000 | 


ರಸ್ಲೆಯ ಸ:4.40ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ) (ಸಂ:ಲೋಇಸ34:ಐಎಫ್‌ ಎ:2016:ದಿ:20.09.2016) 


ಹಾಸನ ಠಾ. ದ್ಯಾನಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಮೈನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 150 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾ. ರಸ್ತೆ) [XT 60.15 
ಹಾಸನ ನಗರೆ ವ್ಯಾಜ್ತಿಯ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 5.20 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಳಾಮಗಾದಿ ಹಾಸನ ನಗರ ಮ್ಯಾಪ್ತ್ರಿಯ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಃ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ 300.00 243.95 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಃ3.70 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಸೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಲ372:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿಸಾಂಕ:11.08.17) 


ಹಾಸನ ಶಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗೆಲಹಳ್ಳೀ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ದಿಂದ 2.30 & 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರೂ.150.00 ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ಈ. ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ - ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಶಂಕದ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಶಂಕ, ಶಂಕದಹೊಸಳ್ಳಿ, ಇಬ್ಬಾಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ(ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-57) ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ. ರಸ್ತೆ) 


ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾದಿ ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.90 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ. 50.00 (ಲೋಇ:372:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:11.08.17) 


'ಬಾಗನರಂಗನಚಿ್ಟ 
ಮೀರವರೆಗೆ) (84028 


) 
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A 
F; 
| 


IF 


ಸದಾಂ ಡೆ 


ಕಾಮೆಗಾರ(86438) 
247.99 


168.93 
75.00 


ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಆಸಿಧ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತ್‌ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ರ (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.60.00? ಬದಲಾಗಿ ಹಾಸೆನ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಿವೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
190.00ಲಕ್ಷ 
ಲೋಪ! ಐಎಫ್‌ ಎ-2819(ಇ. ಕಛೇನಿ)ದಿನಾಂ೨22/05/2019. 


ಅಂದಾಜು [ಮಾವತಂಯವ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು) 
[| 


100.00 


ಕಗ`ಕಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಇಮಗಾಕ`ಗ್ರಾನೀಣ'ಕಸ್ತೆ 
ಬಾರಿ) 106096 


74.28 


75.00 


107,72 


80.00 


49.01 


225.00 


1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


'ಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಡೇವಾಲಯೆದ ಆಪ್ರೋಷ್‌ ಕಸಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


79.06 


ಟು 
~|1al ಆ 
ಕ| ₹ 
© 
© |9| & 
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5 
ಸಂ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌:( ಇಂಡಂಟ್‌ ನಂ 114612) : (1) ಹಾಸನ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಮ ಕೃಫ ರ, ದೇವೇಗೌಡನಗರೆ, ನಾರಿಹ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ೬ `ಮಾರಿಗುಡಿಕಾಪ್ತಲು ಸೇರ 


57 |ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) 
[38 [ee ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿವೇಕನಗರೆ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್ಸ್‌ ರಸ್ತ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ್ತ 3.ಮೇ ಕಂದ 2ರ ಮನಕವರ ರು ಡಾಲಬರೀಕರಣ' 
58 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಾ ETA ರರ ನನ ಕಮಾರ ಗಾನಾನ್ನವ ನನನ ನ್‌ ಪಾವಾ ನ್‌್‌ ಸನ 
59 ರಂದ 1.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(2) ಬಿ.ಎಂ. ರಸೆಯಿಂದ ಶಂಕರಃ 


) 


'ಪ್ಕಾಕೇಟ್‌;(2)(130155) : 1)ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ರೋಡ್‌ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, § 


2)ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ Aen, 'ಮಾದೀಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಾಯಮರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 7 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ (3)(130186) : 1)ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಖದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಣರಿ. N 


| ೪ [ಶಿಪಂಸನೆ ತೇರು ಲಸೆಬಂದ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಐರ್ಕಸುವ ರಸ್ತೆ ಆಭವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. FP 


| 73 [(2) ಹಾಸನ ದಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಟರ್ಥರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. y 
[9 


| 76 [Seer )19020): (ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಮ್ದಾಮರ 80 ಫೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ದಾಪುರ ಮುತ್ತು ಹೇಮಾವತಿನಗರದ ವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗುರಿ. 


| 81 |) ದಾಸನ ನಾಲ್ದೂಕು ಬೇಲೂರು ರಸೆಯಿಂದ ಮುಣಬನಹಳ್ಳಿ ಮ್ತು ಗುಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತ ಅಧವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 100.00 
| 2 [ನ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 (0 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (86755) ್ಟ 
| 83 (2) ಹಾಸನ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಂಖದಕೊಪ್ಪರು ಮತ್ತು ಶಂಖ ಗ್ರಾಮಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. t 100.00 
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ಫಿ 
qi 
i! 


ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು 
ಸಂ 


| 89 [oes ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಗುವಿಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಲಗುಂದ ಮಕ್ತು ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(4) ಹಾಸನ ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾ್ರಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಗನೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


| 84 [ನಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಿಲೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತಮರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (136728) 
200.00 
75.00 
100.00 
90 [a7 0) ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಡ್ತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಕನೂಂಡಗೊಳ ಕೊಪ್ಪಲು, ಚಕ್ಕೊಂಡಗೊಳ ರಕ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭವೃದಿ 


| 85 [teu ತಗರ((ಯತಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಲ್ಲಾದಾಯಿ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಲೋಇ406: ಐಎಫ್‌ಎ:2013: ದಿ.03,02.20) 
[91 [> 'ಜಾಸಸ ಬಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂದಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೊಳಿತಿಮ್ಮನಥಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 1000 | 


[ಸಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೇಜೂರು ಪಂಜಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಉಾಪಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
| $7 |ಪಪಾಸನ ನಿಧಾನಸಲಾ ಕ್ಷೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀಗೆ ಪಠಿಚಾರುತಿ ದೇವಿಹ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

| 92 [® 'ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇಶ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 

[ 93 [weed (9996) (1ಕಾಸನ ವಿಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತವರದೇವರುಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


| 88 [oss ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀಗೆ ಪರಿಚಾಯಿತಿ ಓಭ್ಲೇನಹಲ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
75.00 
| 94 [೫ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀತೆ ಬ್ಯಾಹ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದಿ 40.00 
| 95 (9 'ಜಾಸನ ವಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, ವಿವೇಕನಗರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. | 22000 | 


3 
8 


| 97 [೫ಬ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮದೇವರಿಮರ, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರುವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ(॥19783), 


| 99 | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ನಿಂದ ಗೆಂಡಿಕಟ್ಟೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಖಿಣ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಯೊನ್ನೇನಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲೆಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)105019 (ಲೋಇ3ಸ: ಐಎಫ್‌ ಎಂಂ!9 ಔ.12೦62019) 


[ಶಾಸನ ವಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಂಚಟನಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (119753) ್ಭ | S000 | 


EE SS UES 
MESSE NS TU SNE RANTEE EEN SNR Er SESE 

TS ನಾಾನವನಾಡನತಾ ಮಾಡಲ ನಾರನನ್ನಾ ಮೂರ ಆಡ ಪೌನಾರ ಮೊಿಷ್ಸ್‌ ಸಾರವ ಪತ ಸಹಾರ ETS 

ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಕುಂದುಣರು ಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0,00 ರಿಂದ 7,50ವರೆಗೆ | moo | 9 | 


ಬದೆಬಿ.ಕಾಮಗಾದಿ- ಗೊರೂರು - ಚಿನ್ಮಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು - ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಸಲಾಲೋಣಇಃ103:ಐಎಫ್‌ಎ:2014 :ದಿ:20.02.14) 


100.00 96.07 


& 
KN } ಹಾಸನ ಈ: ಗೊರೂರು-ಚಿನನುರಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮುತ್ತಿಗೆಹರಳ್ಳಿ ಸರಪಾ 250 ರಿಂದ 3.67 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 103.30 
70 | ಪೊಳಸರಸೇಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸೆಯಂದ ಕನ್ನರಷ್ಕಾ್‌ ಮಾಚಗೋಡನಹ್ಕ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹರದನಜ್ಯಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 6೧೮ ರಿಂದ 6.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾ ರಸ್ತ 0.00 [XU 


ರಾಜ್ಯ ಹೆ್ಗಾರಿ 57 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 515.50 ರಿಂದ 516.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 400.00 392.27 


SR ESN 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ೫. ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ en | mn | 
: ರೂ.150.00 ಬದಲಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾ. ಗೊರೂರು-ಟಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಓಿರೇಹಳ್ಳಿ-ಚಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ 100.00 100.85 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಣಇ:134:ಬಎಧಥ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕೆ:17.04.17) 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾದಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೆ: 0.00 ರಇಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ ' | wm | men | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಬಡಲಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾ. ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಢಡ್ಗಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ ಸ: 2.50 ರಿಂದ | 300.00 294.78 
ಕ ೩450 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಲೋಣಇ:134:ಐಎಥ್‌ಎ:2೦017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17) 


ಹಾಸನ ಕಂ. ಗೊರೂರು ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.09 ೦೦ದ 1.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 75.00 74.17 


ಬದಲಿ-ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರೆಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ ರಸೆ) p ENEN 


(ಲೋಣಇು:441 ಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:07,08.17) 


ಬದಲಿ_೫ಾಮಗಾರಿ ಹಾಸನ ದುದ್ಧ ಹೋಬಳಿ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾ. ರಸ್ತೆ) (ಲೋಇ44|:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾ೦ಕ:07,08.17} 100.00 
ಹಾಸನ ಕಾ. ಕೃಷ್ಣಾಖುರ. ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 2.20 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜಶಂಬರೀಕರಣ ‘| 100.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾ: ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾದನೆಗೌಡನೆಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಬದಲಿಗೆ ಜೊಳಿನರಸೀಮರ ಶಾ. ಗೊರೂರು-ಟಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಬರೇಹಳ್ಳಿ-ಚಣರಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುನ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ K 300.00 
(ಲೋಇ:।34 ಎಫ್‌ ಎ೫017:ದಿನಾಂಕ:17.04.17) k 


ಯೊಳೆನರಸೀಮರ ತಾ: ಹಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾದಿ ಸ: 0.0೦ ರಿಂದ 150 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ಬಡಲಿಗೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾ: ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಳಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.08 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ08 ರಿಂದ 1.90 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 100.00 
% (ಲೋಣು134ಸುಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕೆ:17.04.17) 


84.00 
82.40 


98.87 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾ: ಪಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಳೇಕಂರ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಡ್ರೈಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 150. 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಬದಬಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಡೊಳೆನರೆಸೀಪುರ ಫಾ: ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಳೇಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.08 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಮರಿ ಸ.0.18 ರಿಂದ 1.೩0 97.43 


350.00 380.08 
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ದ್ಯಾವ ವ್‌ ಎರ್‌ ವ್ಯಾನ್‌ ರಸ್ಸಮಾದ ಜ ಅಕ್ಷ ದಾಮ್ನಾನ ಮಜ್ತು ಅ ಅನ್ಯಾವ್ಯಾನು ದಾವಾ ಮಾಣವಾಗಿ ರಾದಾವಾ ಮೂಗ ಗಂಐ ಅಮ್ರ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾಬ್‌ ರಕ್ತ ಮನ್ತು ಇಾಣ್ದದ್‌ ಬರಂಡಿ ನವರಾಗ ಾರಗಾರ ನ) 
(ಲೋಸ40: ಐಎಫ್‌ಎಲಿಂ!9 ದಿ211019) 


ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬದಲಿ-ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೊಡು ಕಂ: ಮಳ್ಳಿಪಟ್ಟಣ ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 19.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:26:ಐಎಫ್‌ಎ:201:ಡಿ-5:ದ.26.09.. 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾ: ಕಣಿನೆಬಸದ-ಹುಲಿಕಲ್‌ -ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಲೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ. 4.00 ರಿಂದ 28.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಲೋಇ:26:ಐಎಫ್‌ಎ:20%ಡಿ-5:ಬಿ.26.09.2014) 
ಬದಲಿ_ಕರದಮಕಾಡಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಃ ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಿಲಕುಂದ, ಎಡಿಯೂರು. ಮಾದಡೂರು. ಬಂಡಿಗನಕಖ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹ್ಳ, ಹೆ.ಕೊಂಗಳಲೆ, ಹಂಡ್ರಂಗಿ, 
ಸಿ.ಅಬ್ಲೂರ್‌, ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.60, 2.60 ರಿಂದ 8.23, 12.00 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 18.00 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಃ154; 
ಐಎಫ್‌ಎ: 2015: ದಿ:19.05.2015) 


ಬದಲಿ.ಕಾಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಮರ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಃ:154: ಐಎಫ್‌ಎ: 2015: 
Oಿ:19.05.2015) 


ಬದಲಿ-ಕಉಮಗಾರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ ಮಾದಂಮರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹ್ಳು-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹ್ಸಿ-ಚೆಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮಕ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಣಳ್ಳಿ-ಶಾನುದೋಗನಣ್ಸಿ ರಸ್ತೆ' 
ಬ ವ Ky 
ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 4.30. 4.80 ರಿಂದ 6.60 ಮತ್ತು 12.10 ರಿಂದ 17.27 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಣಇ:154:ಐಎಫ್‌ಎ:2015: ದಿ:19.05.2015 ರೂ.300.00) 
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K ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಾ: ಉಚ್ಚಂಗಿ -'ಐಗೊರು`ರಸ್ನೆಡ ಮೀ 08 ಕಂಡ'935'ವಕಗೆ ರಸ್ತೆ ಠಧವೃದ್ಧಿ'ಕಾ 
ಆಲೂರು ಶಾ. ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ-ಶಂಬಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ೦೦ದ, 5.80 ಕಿ.ಮೀ ವೆರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಾ. ಯಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡಕುಂದುಇರುನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕುಂದುಣರು ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ದಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 


ಸಕಲೇಶಮರ ತಾ. ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ-ಎಡೆಕುಮಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಧವೃದ್ಧಿ; 30000 243.57 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಲೂರು ಕಾ ಕಣದಡಳ್ಳಿ-ಮಗ್ಗ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.35 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಲೋಇ:54ಐಎಥ್‌ಎ2015:(ಛಾಗ-2) ದಿ:22.09.15) 300.00 | 310.10 | 
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ee 
| 6000 | 
| om | 
60.00 
a | O00 
———————EREE | ses] 
———————————— EE 
| ಪರಾ NS 
RE NL EN LLL 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಬಿಳಹ - ಯಸಳೂರುಪೇಟೆ - ಕ್ಯಾತೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ $00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: 80.00 77.07 
'ಬ್ಯಾಡಗೂಟ್ಟ - ಮಲ್ಲಿಪೆಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸಖಿ.20 ರಿಂದ 7.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ390:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಲಕ:28.06.17) 
ENE. EE EE AT NN ELLE 


(ಜಿಮುರ -ನ) ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾಃ 
[ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ3೨90:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:06.07.17) 


(ಜೆಮುರ-ಸ) ಹೆಬ್ಬಾಲೆ - ಹಳೆಕೋಟೆ - ಚೆಕ್ಕಕಮರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 3ಮೀ 140 ರಿಂದ 3.5೦ ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಾ: 
[ಕಾನನಕಾಡು -ಕೃಷ್ಣಾಪುರ-ವಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ390:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ28.06.17) 


100.00 


70.00 47.14 
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ಗಳ; 


F; 
| 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 
| 4 | 5 
100.00 
97.00 30.00 
100.00 40.00 
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಶಾ. ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಂದಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಲು-ಎದುರುಗುಂಡಿಯಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ' 100.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) . 


iy ಪೇಟೆ ತಾ. ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋ್ಲಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಟ್ಗಹಳ್ಳಿಗಾಗಿ ಕೂತಿ-ಸುಬ್ರಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಫಿಸಿವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 


(ಜಿಮುರ-ನ) ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾ: ಗೋಪಾಲಪುರ-ಬಾಣವಾರ-ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 18.50 ರಿಂದ 21.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಮರೀಕರಣ. ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: 
ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.20 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಃ390:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:28.06.17) 


ಸೋಮವಾರಖೇಟಿ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕಿರಗಂದೂರು-ತಾಕೇರಿ-ಹಾನಗಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.60 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 9.83 ರವರೆಗೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. - 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಹಳೇ ದೂರಬಾಣಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಾಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಸಃ0.00 
ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


| ೨ [ನುಡಿಕೇರಿ'ತಾ. ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಭ್ಯಕ್‌ಮೆಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ೩5ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಕೆಲ್ಕಂದೂರು- ' 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
[ಸೋಮವಾರ ೇಟೆ ಶಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿನ್ನಲ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕೊಳತೂರು-ಚಬಕುಡಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಕೊಳತೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ween | 2000 | 


(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) § 
30.00 0.00 
20.00 18.85 
| ou | 0 | 
| 17 [ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಠಾ. ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಸಗೋಡು ಊರೂನಳಗಿಂದ ಸೋಮವಾರವಾಚಿಗ ಸಂ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 500° [S00] 
[ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಿಸಾವೆ-ಜೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನ” ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ 35.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) * 
| 19 [ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಕ್ಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಮಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | | $000 | 000 | 
| 20 [ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಚೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೇಕನಳ್ಳಿ ಫಮದಿಂದ ನಗರನ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಲಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ’ | 3000 | 3052 
| 21 |ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಠಾ. ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಬಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆಗ್ಗಡಮನೆಯಂದ ನಡ್ಗ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ' | 300 | 000 
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಎಂ. ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭೈರವೆಶ್ವರ 'ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಕೇರಿ-ಗರ್ಮಾಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂಡು 40.00 
ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ! . 
ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು 


33.22 
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಶಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯೆಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಪರ ಗ್ರಾನುಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) | 25.00 | 2387 
ಸೋಮವಾರ ಬೇಟೆ ಈಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಬಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಗೇರಿಯಿಂದ ಕಿರಂಗದೂರು-ಶಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಚನಯನ್ನ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಲಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ' 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) \ K K 
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| 27 [ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮರಗೋಡು-ಕಟ್ಟೆಮಾಡು ಮನ್ನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರುಪಾಣೆ ದೊಡ್ಡಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

| 28 [ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಕ್ಕಂದೂರು - ತಂತಿಪಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬುಗೌಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

| 29 [ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಪಂ, ಮಾನು ಕೂಟುಹೋಳೆಯಿಂದ ಮೊಂಣ್ಣಸೇರಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) | 3000 | 
ರ್‌ ತಾ// ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕುಶಾಲನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುದುಗೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ-ಬೇಳೂರು-ಕುಸುಬೂರು-ಸೀಗಲುಡುವೆ-ಕರ್ಕಳ್ಳಿ-ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ 


3 

ಸಂ X 

[2] ESE CERNE 
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೆಲಿಪೋನ್‌ ಎಕ್ಷಂಜಿಗಾಗಿ ಕರಂಬಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ ರಸ್ಪೆಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ¢ 
| 31 [ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಜೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಸುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳದಿಣ್ಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 5000 | 000 | 
| 32 [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಅಾ/1 ಕೂತಿ-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ತಮಾ ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕತೋಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮನೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) | 2500 | 2335 | 


Be ತಾ. ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಣಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೇನಿಗರಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಳೋಳೂರು - ತೋಳೂರು ಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗೆ "| 5 


[ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು, "ಭಾರಿ ಅಭಿವೃ! 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದುಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


i ಧನಾ ಪ ಮಾರವಾಣ ವನವವು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪೋಲ್ಪಿ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರೆ ಮನೆಗೆ ಜೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಮುಂದುವರೆದ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ) = 


(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ನೆಲ್ಲಿ ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಣನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಊರೋಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಅಾ. ತೋಳೂರು ಶಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸನಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿಯಿಂದ ಹರಪಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಕ ಹರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಓಂದು ಟಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


| 45 [ಮಡಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು - ನಂದಾ - ಧಾ ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಪವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 46 [ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸರ್ಗ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.20 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಅಂದಾಜು [ವಾಬತರುವ ದೊತ್ತ 
ಮೊತ್ತ (ಯೂಲಕ್ಷಗಳಳ್ಳುು 


98 
67 


[ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು - ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 11.30 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 
(ಕೊಡಗು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌) ' ” ” 
Imporvements to Kambibane-Mattikadu road in Somwarpet taluk. 


Improvements of Cheitalli gamapanchayathi, Putterira kutumba road, Kudluru Chettalli Kanangad bus stop road, Ponnathmotte road to Kongettira Lokesh house road, 
Ponnatmaotte Mosque Summad house road, Cherala Bhagavathi Temple road, Shashikala, Muruga house road, Janardhana house to Late Kama! Parvathi house road, 

i, Hiral Odamudi Village road in Somwarpet Taluk kodagu Dist. 

Improvement of thorenuru GP Aluvaramma Temple to Kadu Basavans road, Aluvaramma tempte to Basiruguppe village road, Aluvaramma temple road, to Byrapangundi 


Thorenuru Chikkaluvara to 6th Hosakote road in Somwarpet taluk. Kodagu Dist. 


9.71 
45.5L 


|] 


|_| 
es 


95.80 


Improvements of Nakuru GP Nakuru Shirangala Katluru Kanvail road muliru Chipadi Road, Shirangala Shankaranarayana House to Heruru Bp ray house road in ) 
Somwarpet taluk. 


60.00 


Improvements to Retikatte-Chinnapura Harijana Cotony-Harikera-Doddamatthe-Kattehasgvanna Devara hane-Thannirhalla rod Star from Somwarpet-Konnamur road in” 
Somwerpet taluk ‘Kodagu District. 


Improvements to Somwerpet-Kushainagar main road to Guduguru Temple-Belur-Kusubur-Sigaludve-Karkelli-Somwarpet main road in Somwarpet taluk. 
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Improvement sto Boikeri Hindu Rudra bhoomi, Ibnivalavadi Bhuvaneswari Colony road, Katalekadau paisari Road, Botlappa Paisari Road, Neerukoli School to Colony 
adalu Boikeri Nandineravanda Family Public Road( Selected reaches 0.00 to 0.800) at Kadagada i 


Doddera Sheshappa house road, construction of concrete road for Rangasamudra P.D Haridas, Rangasamudra Hosoklu Kutumba road metating & Asphalting, Mavaji 
‘Ganesh house road metaling & Asphalting in Somwarpet Taluk Kodagu Dist 


IMPROVEMENTS of Shirangala Gramapanchayathi Shirangala main road tw Nalluru koppa road, Shirangala GMP school to Mudalukoppalu road and construction of 
concrete road to Sri hiranzals GMP schoo! to Mudalu Koppalu Road and Construction of Concrete road to Sri Kote basaveshvara Temple to Matigarnma thayi temple in 


ems of Baur Gramapanchayath construction of Concrete road Drain in Lakni village road Drain in Kenkari village, Drain at Niluvagilu village Scp colony 
concrete road at chikkokunda viilage scp colony, chikkabhandara lake road improvements in Somwarpet taluk Kodagu dist. 


| 94 [improvements to Maragodu Villags Komph, Kenero Roed, Muklattica & Naish Public roud and Jernukoll road at Maragodu Gramapanchayth in MadikeriTahuk 


Improvements to Kadiayands Madapa Home to Padyeanda & Battiyanda Family Road, Pernt Kaikadu Nayakanda Kumar home to Kadadeyanda Chinnappa Nagabramma. 
[Temple road, Nayakanda Family Road, Kiridandu Kangalakeri Road, padeyanda Mhon home to Keredadu Road, Kirudandu Bhagavthi Temple road, Cheerumane 
Approach road, Mukkatira Palanganda ಔಂaೆ, Kaikadu Bollanda Yyunumane road, Kaikadu Yethukadu Main road to Mhalaxmi tempte road, Bollanda SC colony road, 


Improvements to Kadayanda Madapa Home to Padyeanda & Battiyanda Family Road, Parane Kaikadu Nayakanda Kumar home to Kadadeyanda Chinnappa Nagabramma 
Temple road, Nayakanda Family Road, Kiridandu Kangalakeri Road, padeyanda Mhon home to Keredadu Road, Kiudandu Bhagavthi ‘Temple road, Cheerumane 
Approach road, Mukkatira Palanganda Road, Kaikadu Bollanda lyunumane road, Kaikadu Yethukadu Main road to Mhalaxmi tempie road, Bollanda SC colony road, 


Improvement of Pu Panchayathi Banavara TSP Kadu hadi Drain & Road improvement, Doddmaihe Gramapanchayathi, Honnavalli TSP colony road, Mullusoge 
Semepechayetns Bharath gas godown to TSP colony Devraj house road, Concrete road for Kudumagaluru Gremapanchayathi Kumaraswamy house to TSP Krishna naik 8.80 
Improvement Relalummani Road, Mukkati Family Road, made SC Chandra Family Road, Made Kaspadi Family Road, Salapu Shesappa Family Road, Avandooru Gopala” | un | 


Krushanna Temple road, katakeri Apendrappa ‘Temple road, Bettathuru Subramanya Temple Road, Nerayana Somaiah Family Road, Siraji Family Road, pehkod Family 
i 8 in Madikeri Taluk 


Improvents to Nirmalagiri Colony road, Pinto tum to Kamageri Approach road, Monkalumori road, Ukuda road, Igutappa Nagara road, Hebbetageri Galibeedu road, K. 
lbadaga to Badrakali temple road, Siddikadu to Subbamanda road, Kotekadu SC colony road, Hebbetageri Shlebane SC colony road at K Nidugane Grama Panchayth in 
Madikeri Taluk 


| 104 [Construction of footpath and Drain in 4th block of Kushalnagas Pattana panchayath in Somwarpet taluk Kodagu District. 
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Improvement of Guddehosuru Panchayath, Guddehosuru SCP Colony Dhamaodhar house to Govind house, Kodagaralli Gramapanchayath Andagove Kallu kori Krishna 
Bhat to Sheena hpuse road, Valnuru Thayagatthuru Gramapanchayath Basaveshwara Temple to Holekere SCP Colony road, Nellihudikert Gramapanchayath Neilihudikeri 
Sth Vibhaga M.G Colony road, 4th Vibhaga main road Concreting, Chettaili gramapanchayathi Cherala Kandakere paisari road in Somwarpet Taluk Kodagu Dist 


Improvement of Beluru Gramapanchayathi Beluru Bane to Kenchamna Bane road, Beluru main road to Ismail house road, Somwarpet main road to Kibbeita road, Beluru 
[Bane to Kenchamma bane Prathap Erappa house road, Anganavadi Samudaya Bhavan to Sadashiy house road, main roid to Katnamane road, Bajegundi Sagay raj house to 


'soori house, Sreedhar Rai house to L.Raj house, Balagunda Karkalli road, Nagaruru Ontiyangadi Prakash house road, Karkalli Water Tank retaining wall Hullurikoppa 
Manjula house road 


Improvements to Masagodu - en - Kanive Road froMadikeri KMadikeri 13.00 to 15.60 KMadikeri in Somwarpet Taluk. 
Improvements to Road froMadikeri kMadikeri NH 275 to Madhapatna road in Somwarpet Talluk. f | 5000 [ 4837 | 
Improvements to Balmuri-Gondhibasavahahalli-Hathuru road in Sowmwarpet Taluk,Kodagu District 80.00 


Imrovements to Madapur main raod to Anganavadi cross road and towards Lakkeri paisari colony road in Somwarpet taluk. 70.00 70.09 
Improvements of Nidtha panchayath Gopalpura Hemmane Shanivarasanthe Road, Hosagutti Main Road to Mulluru Road, Nidtha Road to Janenalli Temple Road 
Hithalakeri Temple Road, Consrtuction of Concrete Road to Odeyanapura Colony Middle Road and Hithalakeri Hale Katte to Village Road Improvements in Somwarpet 


‘Taluk Kodagu Dist” 


Package -18 Improvements to Galibeedu Grama Panchayth Katuru Ayyaippa Temple Approach road in Madikeri Taluk | 2000 | 145 | 
Improments to Shanthalli GP Kakalukoppa road in S.pet. Taluk.Improvements of Shanthalli Gramapanchayath Kalukoppa-Road, Abhimatta Bachalli Anganavadi Road, 
Tempie Road, Thalthareshettalii Road to OLV Convent to Hangal Road, Thalthareshettaili Road & Chigatalli Road (B.N Somaiah House to Mallikarjuna House ), Guddalli 
Village Chengappa Subbappa House Road & Concrete Road for Shanthalli Kakalu Koppalu Sundara K.K. Subbaiah House Road, Beekalli Village Nadeesh & Kallara 


Improvements to Cherangala Kote Benuru kadu Road, Cherangala Kolikadu SC colony Road, Tavuru School to Koli Bail Approach road, Bhagamandala Bramin beedi 
Road, Tannimani Devagondi Thilaka Hrsha Road, Kudupaje Inumane Road, Hosuru Ramaiah Mane Road, Korangala Palagontu Inumane Road, Tavuru High School 
Ambatti Mane Road and Near Tavuru Masidi Anganavadi Road At Bhagamandala Granta Panchayth in madikeri Taluk 

Improvements to Ganaguru Gramapancliayathi Banavara Erepare Nagavala Road, Javaraiah House to Kullayya House road to Patel House road, Sangayyanapura Village 
Devaiah house to Venkappa House Road, Ganaguru S.Madikeri Dharmappa House to Malleshwara Temple Road, Main Road to Bandiyamma Temple Road in Somwarpet 


[rss to Kiraganduru Grama Panchayath, Hallibetta Road & Charandi Biligeri old Teliphone exchange volt House Link road, Kumbur (Horemane) Thakeri 


Village S.B Aiyappa House Road, Thakéri Vilsge pl Gowda House to Kumbara House Road, Biligere Village Atralli Road, Badagi House Ajjagowda House Road, 
panna House Road in Somwa 


Improvements to Nellihudikeri Gramapanchayathi; Nalavathu Ekare Bharadi Link Road, Nellihudikeri 6th Cross Main Road Nellihudikeri 1St Cross Bharadi Nalavathekre 
Main Read 4 & Concrete Road for Neilihudikeri 2nd Cross Masque Road and 3rd cross main Road, and nellihudikeri 7th Cross Main Road Improvements in Somwarpet 
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Package-4 Improvements to Nariyandada Grama Panchayath Karada Viflage, Malatirike Eshwara Temple Road, Nariyandada Grama Panchayath Kokeri Kolakeri Approach 
Road, Nariyandada Grama Panchayath Pattetti Chelavara Pattacheravanda Road & Nariyandada Grama Panchayath Cheyandane Bavali Main Road in Madikeri Taluk. 


123 |Package -14 Improvements to Kundacheri Grama Panchayth Cherandtty Singathuru Badaga Approach Road ( Km 1.00 to 3.00} Kundacheri Grama Panchayth Chettimani 


School to Kallu Tirike Temple Road 
Package-10 Improvements to Sampaje GP Sampaje Katlala road and Chettimani-Kallgundi road from KM 28.00 to 31.00 (Working Ch. 29.76 to 30.00 KM } 1 Madikeri | 3000 | 2828 | 28 


taluk. | 
| 25 | Package - 20 Improvements to Benguru GP Benguru Badaga Approach road {Km 1.00 to 3.00 KM) & Benguru GP Cherambane Market main road in Madikeri Taluk, | 2400 | 23.81 
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Package-S Improvements & Widening of Napoklu GP kodava Samaja road, Napoklu GP Cheriyaparambu Masidthi to Kallumotte Colony road & Napoklu GP Halthatuk 


Kuruli Approach road (KM 2.00 to 2.50 KM) in Madikeri Taluk. 14.04 
Fackage-8 Improvements to Mekeri GP Mekeri Subash Nagara Aruvthoklu Approach Road (Km 0.500 to 1.500) and Mekeri GP Aruvathoklu Approach Road (KM 3.00 to | 3000 | 2992 

5.00 KM ) Ki 

ಬನ NEN 

Wi ವಾ್‌ AS SEEN AEA 

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ - ಬಾಗಮಂಡಲ: ತಲಕಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅತೀ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ:ನ ಅರಂತೋಡು - ತೊಡಕಾನ - ಬಾಗಮಲಡಲ ರಸ್ತೆಯ ' 

ಉಳಿದ 7 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕುಷ್ಸಾಹೊಕ-ಹಾತೂರು ಕಸ್ತಯ ಸರವ: 58ರ ನಂದ ೪3ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಾಗೂಳೂಸಿ ಅಧಭವೃದ್ಧಿ ಪದಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟತೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ನುರ್ಚ ರಸ್ತೆಯ ಸರವ: 0.50 ೦ದ 780 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 27000 | Tia | 
ಮಡಿಕೇರಿ ಠಾ. ಕೊಟ್ಟೂರು-ಕೇಟೊಳಿ-ಕೊಡಗನಮನೆ-ಕಾರುಗುಂದ-ಥಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.58 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ “soo [TSS | 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ೫. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಒಂಡಿಯಾಂಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.00 ಗಿಂದ 9.20 ವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ 3.00 ಮೀಟರ್‌ ರಿಂದ 3.75 ಮೀಟರ್‌) ಅಭಿವೃದ್ದಿ i y 250.00 
[ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಯೋಯಿಕೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 180 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1) ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ -ಕರಡ ' | sm | 


[ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 6.50 ರಿಂದ 7.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಳ:224:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿಣಾಂಕ:02.05.87) 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೋಯಿಕೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ; 1.80 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-ಬದೆಲಿ ಕಾಮಗಾರ(2) ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾ. ಚೆನ್ನಂಗೊಲ್ಲಿ -ಬಾಳಲೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.20 ರಿಂದ 7.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಳ:224:ಐವಫ್‌ ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:02.05.17) 


ನರಾಬಪಾಟಿ ತಾ. ವಟಂಗಾಲ ಕುಟಯಾಂ ಕನ್ನೆಯ ಸುಂ.0ರ ನಂದ 230ವರೆಗೆ ಕವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಗರಣರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಧವೃದ್ಧಿ eo | ee 
EE Sl ES LN LR 
ಮಡಿಕೇರಿ`ತಾ. ಬಾವಲಿ - ಎಡಪಾಲ - ಕಡಂಗ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) x 330.00 | 3000 | 
| 1 [ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ "- ಬಿರುನಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ p fe 
| 12 [ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ವಡ್ಗರಮಾಡು ಜಂಕ್ಷನ್‌ ನಿಂದ ಕೊಡ್ಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಳೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ರಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) " 10000 | 9654] 


[ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಡುಗುಂಬ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಚೊಟೈಕಮಾಡ ರಾಜುರವರ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಕಾನೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. k 0.00 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತರ ಪರಿಶಿಚ್ಛ ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಫೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕುಂದ ಪೈಸಾರಿ 
ಕಡೆಯಿಲದ ಕುಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಂ. ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ: ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ" ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ 100.00 
ವೃತ್ತದಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) " 


ಕಾಮಗಾರಿ 


2 


2 
ಫ 


ಅಂದಾಜು ಾವ್‌ತಿಸಿದುವ್‌ 
ಮೊತ್ತ 


[4 | 
| 4500 | 45,28 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾನೂರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ವಿರಾಜವೇಟೆ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಪಿಳೆ-ತೋಡು - ಬೇಗೂರು -ಬಿ.ಹೆಟ್ಟಿಗೆರೆ (ವಯಾ ಪೂಲೆ ಮಾಡು ಈಶ್ವರ ದೇಚಸ್ಥಾನ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 
7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


EEECEECEW 


27 |ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಆಈಚೂರು-ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.40 ರಿಂದ $6 8.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಳ೦ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು-ಕೇಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 11.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 100.00 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.85 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃ! ] 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಮ್ಮಕ್ತಿ-ತಿತಿಮತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
[ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಚೆಂಬೆ ಬೆಳೂರು-ಮಾಚಂಡೆ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 3500 | 
32 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಳುಗುಂದ - ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ) : | 4500 | 

ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾ. ಜೇಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಗೋಣಿಕೂಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) p 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಂಬಟ್ಟಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 5500 | 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂದಿಮಲದಿಂದ ಪಲ್ಲಡಿಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟುರು - ಕೊಲ್ಲಿಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 4500 | 
37 [ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಠಾ. ನಿಟ್ಟುರು ಕಾಲಭೇರೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) f | 5000 | 

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಾಳಲೆ-ಕೊನನಕಟ್ಟೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಂಗಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿನೃದ್ದಿ) 


[ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಕ್ಕೇರ ಭೀಮಯ್ಯ ದೇವಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 260 |. 114 | 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಕರಡ ರಸ್ತೆ ಸಸ590 ರಂದ 16.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರು) Y 75,00 | 6396 | 
[ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟಶ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರ೦ದ 13.6 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20000 | 000 | 
[ಮಡಿಕೇರಿ ಠಾ. ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 28.00 ರಿಂದ 30.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ" 200.00 

| 22 [ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮೂರ್ನಾಡು-ನಾಪೂಳ್ತು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ | 2000 | 000 | 

| 23 |ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.50ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 | 000 | 
| 24 [ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನವ್ಪಸಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 3.00ವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2000 | 000 | 
| 25 [ನಿರಾಜವೇಟೆ ತಾ. ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ: 100 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 18000 | 383 | 
| 26 [ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಪಾಲಿದೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 8.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೂಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


39 ಮಡಿಕೇರಿ ಶಾ. ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಲಾಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆರಂಗಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬ್ಲರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ 75.00 
Ne ಬ್ಯ ಸೆ x3 ೈದ್ಧಿ) 


kl 
[ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸೆಯಿಂದ ತಾವೂರು-ಕೊಳಿಬೈಲು ಕುಟುಂಬ್ಬರ ಮನೆಗಾಗಿ ಜೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


[ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ - ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 5.30 ಕ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನುಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ - ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 20.00 ರಿಂದ 23.00 8.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ - ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 8.80 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 
[ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ - ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು - ನಾಖೋಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.50 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರ್‌ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 45 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ - ದಬ್ಬಡ್ಯ - ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 26.00 ರಿಂದ 30.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ” 
| 46 [ನುಡಕೀಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ - ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು - ನಾಪೋಕು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.10 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ” 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ - ಮರೆನಾಡು ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 11.00 ಆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ - ಮೂರ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ § 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಲೆಳೆ - ಮೂರ್ಕಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದೆ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೊನ್ನಂಖೇಟೆ - ಈಚೂರು - ಹಾತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.40 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


| 53 | Renweal to road connecting Balele main road to Nittur main road, Via Ganapathy temple, Primary Health center, 100.00 99.87 


| 54 | Improvements to Nisarga Badavane Pooyattira Ganesh House road in Ambatti Village in Bettangala G.P. in Virajpet taluk. 
8) Improvements froMadikeri Teralu Main road to Malckodu kolli road, Parakatageri Annalamada Family road improvements, Parakatageri Nellira Ganesh’ 
Family house road improvements, Pooradu Balyamiderira Sharanu, Annira Harish Madappa road improvements, Teralu Village main ruad to Bollera 
Ponn 


(31} Improvements 
Maldare Kadangadi road. Hundi village Mule an 
(25) Improvements to Kadanoor Ambekere to Annerkanda, Pemmanda, Kalekanda family road. Improvements to Kadanoor Bhagavathi temple road, Aramere 
Matt Schoo road, Chamiyala Anganavadi to Palckanda hours road, Baleyanda house to Kenkaranuna temple road improvements in Kadanoor G.P. in 
jpet taluk, 


(35) Improvemnets to Kollukore Masid road. Anandapura Pollibetta road, Merangulli rvad, Muthappa temple road, Kunjilageri Anandapura road, Enjilageri 
Mayflower road to Gowri link road, Kallukore Masid road, Gowri Vijan Master hous to Gowri forest wad improvements in Amimathi G.P. Virajpet taluk. 


(5) Improvements froMadikeri 11th Mails to Vani house road, Devamachi School te Karehadlu road improvements, Hosalli kayambetta road improvements, 
Katlahalla Kambiyar road improvements, Kallichanda housc road, Chcnnangolli colony road asphalting, Ambukote main road asphalting, Tharikatte Paisari 
road improvements in Devorapura G.P. in Viraipet Taluk. : 


(11) Improvements to Kailichanda & Muddiyanda road, Sulugodu kokkongada family road, Rajapura Thavarakere road improvements, Kallichanda, Kodanda 
family house Anekattu road, Balele Devanoor Scrvice station to Chowkalige road & Mallur Lakshmana theertha roud, Balele kudubailu Armanamada Jaya 
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16. Improvements to Peggerekadu link road, Balugodu village Kodava Samaj road, Bitfangala village Virajpet - Gonikoppal main road to Nangala through V. 
79 [Badaga road, Rudraguppe Kodana link road, Bhagavathi Temple to Vijaya Bank link road, Rudraguppe - V. Badaga main road, Balugodu village 
Kandimakki - Anganawadi link road under Bittangala G.P. in Virajpet taluk. 


Package No.02 Improvement to Katrakolli Hudur link road, Improvements to road froMadikeri Ponnampet town to Sai Shankar school, Improvements to 
main road to Kallukore road, Improvements to Jodubette - CIT college link road , Improvements to Ponnampet main road to Neharunagar link road, 


46.52 
| 81 | Package-17 Improvements to Rural roads in Kanoor Grama Panchayath Limits, Virajpet Taluk. ' 40.00 
' 34.53 


HEE 


| 32 | Package-14 Improvements to roads under Ammathi Karmadu Grama panchayath limits, Virajpet Taluk .00 


| 53 | Package -1 Improvements to Parane Grama Panchayath Kirudandu Yethukadavau. Approach Road , Parane Grama Panchayath Bavali Cheyandanne 20.00 
Approach Road in Madikeri Taluk 


H (19) Improvments to Mayamudi Ambukote Girijana colony road, Appatira Aruna, Raja, Ganapathi road, Rudrabeedu, Andamada road, Konganda colony 


Ah 
Fo] 


road, Dobi colony road improvements, Dhanugala Bemmathi Maseq road. Rudrabidu Alemada family road, Rudabidu Honnikoppa link road improvements, in 39.70 
Mayamudi G.P. in Virajpet taluk. 


Package-25 Improvements of roads in Betoli Grama panchayath Limits, Virajpet Taluk 


| 66 | (7) Improvements to Mugutageri School road. Balyamandur village Achunayaka road, Balyamandoor Maniyapanda, Muddiyada Family Hookadu road 
improvements, Balyamandoor village Pemmanda Thimmaiah Doddamane road improvments in Balyamandoor G.P. in Viraipet Taluk. K 


Improvements to Baltheri Main road to Kuttanda Thimmaiah & Uddapanda Family House road in Karmadu G.P. in Virajpet taluk. \ | 863 | 
Package No. 18. Improvements to Baliyanda Ambala vad, Mayamudi - Madikebidu - Honikoppa - Kirgoor link road, Mayamudi - Balaji Jodubatti link road 28.83 


24.60 


under Mayamudi G.P. in Virajpet taluk. 
(18) Improvements to Palleri main road. Improvements to Changulanda Biruga link road, Pannaiah Temple road, Machimada Kashi & Matranda Raja family 
road improvements, Halandodu paisari road improvements, Chimanamada Ravi family & Machimada Raja house road, Halandodu paisari road improvements 
in K. Badaga G.P. in Visjpet tatuk. » K 
(36) Improvements to Gudlur Masidi road, Kote Paisari N.K. Kooiah house to K.£. Abdul Rehaman house Concrete road. Gudiur Prabhakar house to Bailara 
Nanaiah Katte road., Govt. Hospital Rafik house back side road., Chennayanakote 2nd ward Kuppanda house road improvements in Chennayanakote G.P. in 
Virajpet taluk. _ 
(27) Improvements to Pollibetta Ammathi main road Maskal Vatepara, Kunjila to Gonikoppal link road. Kalathmadu SC & ST Raju, Boja house road, Jedi 
link road, Kalthmadu village Bhimana Kallu paisari road in Hosuru G.P. in Virajpet taluk. 
(10) Improvements froMadikeri Nalkeri Ramathirtha Bridge to Srimangala main road, Nalkeri Janction to Nalkeri school road improvements, Cheriyapanda 
[| Gani, Kachappanera Mukkatira family road, Eshwara Temple road, Mahalingeshwera temple road improvements, Kallichanda Rathan Subbaiah house to 
Ramathirtha bridge link road improvements in Nalkeri G.P. in Virajpet taluk. : _ 
| 93 | Package-7 Improvements to roads in Arji Grama panchayath limits, Virajpet Taluk 


le, Parakatageri-Kungirabailu ink road GP in Virajpet taluk. 
| 95 | Package-38 Improvements to road connecting Arji and chittade in Virajpet taluk. 


Packago-28 Improvements to Begoor village Vishnumurthy temple Ambala front main road, Hysodloor T, Estate main road Bepoor Benjanda Public road, Bellur- 
‘Thochamakkd link road, Hysodulur Igunda road, Begoor Kundu Bhagavath road and. Begoor onil road, Hysodluluru Mahadevara temple road, Hudikeri Kallathodu tink road 
under Hudikeri GP in Virajpet taluk. 
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link road, K uchachath road to Kodengada Nanaiah family road in Kirgoor G.P; in Virajpet taluk. 

(6) Improvements Hysodlur T. Estate main toad: Mukkatimani road improvement: Beguru Village Vaddagere Aiyappa temple link road improvements, 
Konageri Chikkamandoor link road improvements. Begur Chinimada matranda Iynmane, Matranda Dinesh family road, Kunda Bhagavathi & Alia family 
road, Hysodlur Village Ambala to Katka Masidi through river side road, Changulanda Hysodhur link road, Kdlathodu road, Bellur Bachira Lokcsh; Boosu; 
Ponnanna, Kushalappa, Vasudeva road in Hudikori G.P, in Virajpct tal ಈ 

(32)improvements to Karmadu villagé Canvent gate to Moscen & Riyaz housc road, Karmadu villagc Chowdeshwari Nagara Hindu & MusiliMadikeri 
Janangada Smasana road. Karmadu village Chowdeshwari Nagara colony road improvements, Kumbcri Ontiyangadi road Machimanda M, Jaya Uthappa & 
Somaiah house road. Aladakatte road.to Brigediyar Madappa family road improvements in Ammathi-Karmadu G.P. in Viajpct taluk. 

Improvements to Kadanga Marur Karigira Sathish & Family public road, Kadanga Maruru Baltikanda Changappa Mandanna & family, Balyanda public road 
improvements, Kadanga Maruru Thirikemotte Eshwara temple road, Kakotuparambu to Mollcra & Ammanda family road improvements in Kakotuparambu 


70 [village Gandagada Thammaiah Rani Ganesh Kadyamada road improvements, Bekkesodlur Mandathathva and Mahalingeshwara road, Kadengada, 
Cheriyapanda, Makkatira Family road, Kothur Kunchimadu road, Kothur Madamaiah and Raghawa family road improvements in Kanoor G.P. in Virajpet 
taluk. y 

Improvements to Cheppudira Viju Athaiah family road in Hathur G.P: in Virajpet taluk. 


(34) Improvements to Nisar & others house road, Amayath Palli Public road to Cross road. Main road to Govt. School link road, Danagala Doddi & other 


house link road, Pollibetta Abubakkar & other house Jamayath Palli road improvements, Jamayth Palli public road to cross road, Mekoor Chamundi temple 
road improvements in Pollibetta G.P. in Viraipet taluk. 


(9) Kurchi Uliyangolli Basavamani road improvements, Srimangala Malkcri link. road improvements, Bhadumada family to Namale road Kotramada lynmane 
to Mayanamada Junction road improvements in Srimangala G.P. in Virajpet Taluk ; 4 
Improvements to Heggala Harijana Colony, Bangala Motte road in Virajpet Taluk. 

Imrovements to Napoklu main road to Kuruli Subash nagra SC colony, Kurutuparamb to pady field, Cheriyaparambu to kallumotte,Koteri to Muteri, Hale 
75 |Taluk Bhagavathi temple,Kulletira kumbara colony, Venkataramana temple,Ajjimoite junction to venkataramana templeindira nagara junction to allaranda 

home chamundi temple road,Ramamandira to biddatanda,Markct to cheriyaparamb ground, Halctaluk to kunjcrira,moterira, kodava samajn to baleyanda. 

family, Kaikadu to Yethukadu,; Mhglaxmi temple, Bollanda §€C colony, Pa _ 
Package-03 Improvements to roads under Arvathoklu Grama panchayath limits, Virajpet Taluk 
(4) Improvements to Hathur Echur madrira Iynemane road, Koolathodu Mekeri Baigodu road improvement, Athur Segethodu road improvement, Kebbemani 


Kunda Kaimudike road Imaprovemcnt, Kaikeri Harjjana colony road Improvements, Kolathodu Baigodu road improvement, Athur Kriehi Vinjana Kendra to 
Kadyamada road improvements, Hanchimane Mahesh, Ramesh family road improvements in Hathur G.P. in Viraipet taluk. : 4 


ct taluk. 
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Packoge-36 Improvements to Mallur village Mahalingeshwara temple road, Kottageri Main road to Mapangada link road, Nittur village Bottangada paddy field to 
IKottangada Public road umder Nittur GP in Virajpet taluk. 


| 103 | Package No.6 


Package No 34 Improvements to Emmeigundi-Andapura link roda, Mekoor-Chennayanakote link road under Polibetta GP in Virajpet taluk 


Package No. 11 Improvements to Kallahalla Achutha Colony link road, Mylapura to Badaga Masidi link road and Chennagi-Gudlur-Maldare link road (Concrete raod 
portion} under Maldare GP in Virajpet taluk. 


| 106 | Package No. 35 Improvements to Kote Paisari Public link road and Chennayanakote S| 


Package No. 21 Improvements to Kakotiparambu-Kallumotte link road, Nalkeri Chay 
Mandetikadava road under Kakotuparmbu GP in Virajpet taluk. 


Package No. 33 Improvements to Juice-Factory-Pakikal link road, Umamaheshwari Badavanto Muthanna Badavan link rod, Karikeri SC colony to Arvathiklu link road, 
IKarikerei Kuppanda Doddamane rod unfer Gonikoppal GP in Virajpet taluk. 


Package No. 26 Improvements to Kirgoor Village Kutichatha road, Gummathumadu link road, Kootur Mahadevara Temple 


taluk. 

| } - ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾ. ಒಟ್ಟು 
| ಮಡಿಕೇರಿ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು ” 

2734 4 5054 -(5) ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು 


ಲಾ ಸಕ್ರಿಯ ಪೆದ್ದ ಗಳ ುಬಂಧ-3 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್‌') (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ209 


(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2019-20 2020-21 
ಅನುದಾನ [ ಷೆಚ್ಚ””7 ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 

1. ರಾ.ಹೆ. (ಮೂಲಕಾಮಗಾರಿ) 5054 1283.00 1283.00 | 104600 1201.93 
ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ.-3054 14.20 14.20 100.79 100.78 

3. ಐ.ಎಸ್‌.ಸಿ.&ಇ.ಐ. 2.00 0.00 2.50 237| 
4 ]ಇಎಾ ಇನ್‌ಷಚ್‌ನವಾ 20ರ 358 10.00 733 
5ನ ನಟ್‌ 73 77300 153 
- 1] 
ETN 50% 485 3000 TT 
7 Ta ಆರ್‌ ನನ್‌ 500 300 5% [0 
| M - 

| ವಫ್‌ಡEರ್‌ I Z10 148 6823 
5TH Sರ್‌ ಎನ್‌ 3054 000 O00 353 0.00 
I 
10 16.65ರ 3054 | [XT [I] PIX) ೨633 
i he 3054 4738 4133 0.00 00 
[PRN [SNNEETLY: 0.60 [XN 50 5 
73. [ಕೇಂದ್ರ IT 3 TAS 434.99: 


1೦ ಬಂದ್ಯ BN 


ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಬಿಎಂಎಲ್‌) (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ 


- ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 1041 (1029ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


(ಆ) ಪುಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 
2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ./ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ__ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ. ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ. 


ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ, ಭರವಸೆ ಪತ್ರದ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


i 


HOA | 2019-20 Hd 


. |. ‘ | k 
2059-80-053-1-09-200 2059 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 108.33. 43:37 
2 [2059-80 053-1-10-200 [2059 ಏಧಾನಪೆರಿಷತ್‌ ಕಟ್ಟಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 5,83 | 
| 26171 
1 
2059-80-053-1-11-200 2059 ವಿಸೆ ವಿಪ. ಬಮ. ವಿವಿಗೋ. ಕಟ್ಟಡ $ 455.21 I 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು py i 788.17 
2059-80-053-4-00-200 [2059 ಕಟ್ಟಡೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 7756.37 12385.40 


2059-80-800-0-06-051 ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ 21.69 


48.32 


2216-01-700-3-01-200 4114.75 | 1] 
i ' 3420.51 
2216-01-700-4-00-221 99.55 
_ 69.47 
ಮ WR NS a NN 
"8 |3054-03-102-0-01-200 [3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿ. - 427.65 
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 839,64 
3054-03-337-0-05-200 [3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - 2773.11 
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 4777.35 
10 [3054-04-105-001-200 3058 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇತಕೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - 569.71 
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 5 711.23. 
| 11 [3054-04-337-1-09-172 [3054 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ವಿಮೀಣ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8489.84 1 


£3 4 ಬ ೮ ಓನಿ [4 
ಈ ಣೆ 1153814 


| | | | 
7 [0500337110200 ರ ನರಾ ಮತ್ತ ನತ ಕ್‌ ನರ್ಷ್‌ಷಣ- 5774.10 | 
ವೆಚ 7943.75 | 


ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 
peel | 
73 [3054-04-337-1-10-422 ಸ 
409.34 
3054 04-337-1-10-423 i 
10303 
್‌ _ _ ೫ — 
13 {4059-80-051-0-29-386 4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 3506.54 | 2568.93 
16 [4059-80-051-0-32-386 4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಲ್ಲಡಗಳು 5404.15 2862.73 
L 52. 


el 


py 


23 


22 |5054-03-337-0-17-160 


5054-04-337-0-01-133 57 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷೆ 


[5054-03-337-0-16-154 


21 |5054-03-337-0-17-154 [5054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು 


336.87 


_ 
Sl. ; } 
HOA 2019-20 2020-21 
No 
17 |4216-01-700-2-01-386 4216 ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
py 1620.61 2620.37 
3 [21601700334 386 [EE ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಧಕಾರಿಗಳ ಪಸ 656.18 
ಸಮುಚ್ಛಯ - ನಿರ್ಮಾಣ 51.10 
RE _ i 
19 |5054-03-101-0-02-132 5054 ಪಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು- 4058.97 | 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 1965.96 


(ಸುಧಾರಣೆಗಳು) 


5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(ನವೀಕರಣ) 


ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) 


6458.26 


4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ 2227.11 ರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


5054-04-337-0-01-154- 


5054 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ, ಟಿ.ಎ 


ಸ.ಪಿ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ 
"ಕಿ 


5054-04-337-0-01-160 


5054-04-337-0-01-422 


೨೦54 ಜಿಲ್ಲಾ ನ 


ನನಾ ವತ್ತ್‌ ಸ್‌ ನಕಷ 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


5054-04-337-0-01-423 


5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು 


ದಿತಿ ದೀವಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


5054-04-337-0-06-422 


5೦೨4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳು (ವಿಶೇಷ 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಉಪಯೋಜನೆ 


32 


—- B 
5054-04-337-0-06-423 


5054-04-337-0-02-436 


SS I 


ಇತಕೆ'ರಸೆಗಳು (ಗಿರಿಜನ 


3281.39 | 

3009.04 

1938.84 

OS SESS 

1149.47 

818.99 
50245.24" | 

60344.53 


20394.00 i 


1464.19 


326.19 


6777.23 


1165.93 


2777.60 
j 
5038" ಜಲ್ದಾ ಪುತ್ತ ಇತರ ಕಗ Fe T- | 
ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಉಪಯೋಜನೆ ' 636.28 
5054 ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಹಾಯಿತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು as 
(ಸುಧಾರಣೆ) 1911.18 


sl. | 
No HOA 2019-20 2020-21 
33 ೦337 0೦572 5054" ತಸ ನಥಿ | 3300.00 659.00 
Grand Total | 152072.58 | 15297736 
| 
| 
| 
I 
1 
I 
| 
i, 
|. 
1 
I! 
1 
| 
t 


| 


ಆಧಾರ ಅಣಣ ಸಿಭಿಂಲಂ ಉಟ ಲ್ಯಂಜಾಲಲದ ನಧಿ ಉಂ (೧) coupe Tex sow geos sep JF o'e coouon 
ceueee se ಊಂ ಂಔಂದಜ ೯ನ 200 ಭಂಟನ” ಏಣಗಿರೀ ಉನ ಅ ನಂಲಭಂಣ 
ಮಣಿ pl 
ಇು% undo | 
caesyop ‘yee audhs vos 
yn - vec audka Tos 


“CHOM 30 SSUEU) 1012] MON 
38 (S10 ‘oN 8 30 SYo0g 9) (2piS1on puE apisuf)z-seug Weing WN ul ssounb JES LUEALG BXBIEUIEYY 0) SHIOM ISUSAOIUI UE SIqUISN ION Possansip Jo ules 
“OHOM JO SSUEY) HIST MSN i 
18 (S10 ‘ON 8 J0 SY90g 9) (opiS1on pUE pISUY)|-SSEUg WeINg NA ut sJounb J3e1S PUBALG BXEIEUIES] ©) SHIM USUISAOIUIY PUE SISQUISNA] JIN PassaNsIp 30 UOHENSSY 
1uoq Mon“ undeAyeueyo ‘Srey eAihney 1 Supping plo ou} Suipuewsip AG (KISABS) |-UBALYUG BXEIRUIEY JO UONSNNSUO 


RI compen 
Rn 


{LLOTLU8T80WC:LI0TS Lec: eH) aoleSueg ‘ueacyg [2x 30 S9S4UI2Id SU) UL SYIOM pallle ; 
00087 Jao pue siauenb Jes jo ou [jem punoduio Jo uononzsuoS jo0]q wpy puz 001 Aresusdsip ‘AJeqlj mou pus plo 01 suoneiole “468 J£91 Jeu WOON AIHINOSS PUE 201330 3010 911} 1980 


SJ00U [euonIppe jo Uonon1su0S “Suipling 100ySS 30 1003 puns pue 1511} ut sui001 1son3 Fuyplaod ‘Suipiing 100s Jo Joo} puno18 ut fey 3u219yu0d Jo uoNINNSU0) HEL U3eEg 
p 
ಖಣ ಧಾಂ ಅಧಿ ಆಔಧ ಊಂ pಂೂ pea “ಬತಲ ೦m ೨500p Desc 381 ogee gone ‘usece hp uyoeds Deo PRE SET ea RNR DERfinen 


¢6o1et | 00°o0L1 "ಚಾಲ ನಔ ಉರ ಲ 9 2೧30p 
Zev | 00008 
66'66t | 000s ‘ceucse Yes Teor sneer Whats execs goeuruee Tee wh coisas apy (LTR) HES IPE HED ORT 
6¥'68v6 | 000008 (eow spe Tee sp couse users suo ocr Paden Khe 


| sesu1 | ove | Jopun) - atojeSueg ‘eUpnoS BUBUPIA UL SHIOM PolI# 110 3% Sour] IeoLyoolg ಮ yo 7 Aiddng 198A “SS1Qq0] “SJal10L, “S2SEDILE1S JO UOHEACUSY 2 SYUSUISACIdUI| 

| o9°zeset [0000901 | ceusce uses ha pyed ah fer Nels 
3 ousneeg 

evauop ‘uence aula tos 


caueha ececCH-98C-6T-0-150-08-6500 - ' 


೧ಜರ ಉಂಬ 
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py 


ಒಟಾರೆ| ಕೆ p ' ಮಂಜೂರಾದ 
ಟ್ಸಾರೆ| ೨ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು 
ಕ್ರಸಂ | ಸಂ | ಮೊತ್ತ 

f - 


Package-Renovation of mini meeting hall with president chamber, office chamber conference hall, library, waiting room at government employees association building 
cubbon park bangalore, construction of new VIP rooms in conference hall-2 at 2nd floor in government employees association building cubbon park bangalore, renovation 679.00 
of all rooms with attached bath new furntiure in NGO Bhavana cubbon park bangalore, construction of light weight roof strucure for canteen in premises of NGO bhavana 
cubbon park (PWD:376:1FA:2019:D124.10.19) 


[v 


2629.09 


ನಂ.2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 2629.00 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Supply, Erection, Testing & Commissioning of 2x1000KVA HT substation & 1 x 750 KVA DG set with AMF panel, LT distribution panel, raising mains busducts at V.V. 
Centre, Bangalore 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 8 ಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಎನ್‌.ಜಿ.ಓ ಹೋಮ್‌ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ $8 ಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಬದಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ - 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಎನ್‌.ಜಿ.ಓ ಹೋಮ್‌ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಜನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಫ್ಟ್‌ ಬದಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 70.00 


(ಲೋಳಇ:!18:ಐಎಫ್‌ಎ:2016: ದಿ:27.10.2016) 


325.00 


Providing 250KVA DG Set with distribution panel, sub distribution panel board & 6 OD + IVL RMU unit to the HT installation of R.R. No. WSHT 27 to the Chief 75.00 
Engineer, C&B(S), K.R. Circle, Bangalore 


ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್‌ ಪಾಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎರಡನೇ ಹಂತ) ) 1250.00 


ಆನೇಕಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಅತಿಬೆಲೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೌದಲನೇ ಹಂತದ ಸಿಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


3195.00 


357.86 


1505.48 
1505.48 


315.11 


56.85 


80.68 


452.64 
452.64 


1525.78 
1525.78 


4038.87 


3195.00 

ಪಾವಾ | ELL 

ನರನ | ಹ 

ವರಾ 

ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿ. 15-10-2018 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಠತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ) 
ದ | 

ನವ್‌ | 


Page 20f8 


4038.87 
3364.65 


636.38 
636.38 
636.38 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಕೆ.ಜೆ.ಎಫ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ R 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ನ ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್‌ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 120.00 


| ಹಾ — 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
೬ | |] 


EE 
— 


3690.00 


ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ” ಒಟ್ಟು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ 


142.41 


128.07 
128.07 


64,08 
64.08 


108.52 


390.67 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಎಧುರಾಶ್ನತ್ನದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು ° 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸ.ಕಾ.ಇಂ.ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


— 


ಒಟ್ಟೂ 


. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ - 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಂಠಾಮಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿರುವ 1 ಎಕರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ-49, ಸೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ.ಕಾ.ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಲೋಇ:26ಐಎಫ್‌ಎ:2014:ದಿ:18.08.2014) 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ & ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 


300.00 
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120.00 93.31 


ಈ 
ಈ 
[3 


86.85 


74.70 


292.86 


C3 
py 
% 
bp 
3 
uu 


Pe pd ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮೂಲ ಅಂದಾಣ | ವೆಚ್ಚ 
KNEN 3 4 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪರವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು ರೂ.200.00ಲಕ್ಷ) & ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು ರೂ.200.00೦ಕ್ಷ) 
ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಯಲೋಣಇ:118:ಐವಎಫ್‌ ಎ:2016:0:24.01.2017) 


p<) 
[2 


400.00 242.34 


800.00 609.90 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 1020.00 790.06 
ಶುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿನಾ ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಕುಪ್ಪೂರು ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


95.47 


wi N 
©] 


14.20 


87.04 
29.55 


Construction of yatri niavasa and toilet block at Sri Parvatha Mallikarjunaswamy temple in K thammadihally mutt in CN halli Tq 


Construction of yatri niavasa and toilet block at godkere mutt in CN halli Tq 150.00 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಳಿಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಣಂ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಗಣ್ಯರ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂ.ಸಂ: 134258 (ಲೋಇ/437/ಐಎಫ್‌ ಎ/2020(ಇ-ಕೆಛೇರಿ), ದಿ: 31-08-2020) 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ/437/ಐಎಫ್‌ಎ/2020(ಇ-ಕಛೇರಿ), ದಿ: 31-08-2020) 


ಟು ಟು [7 L/ Ww 


0.00 
ಒಟ್ಟು 32636 | 
ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ SN 
ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿಗಣ್ಮರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
36 |2| Providing Toilet block allied works in nonavinakere kadasiddeshwara kshetra ia Tiptur Tq } 
37 ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅತಿಗಣ್ಯರ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ:207:ಐಎಫ್‌ಎ:2018: 300.00 
- ದಿ:23.02.2018) " 

|_| ಒಟ್ಟು 350.00 
7 ವರಕತ —T 
(38 [| ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 120.00 
39 [2 | ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ। ಯಡಿಯೂರಿನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ: ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) | 9೦೦ | 
40 |3| ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ॥ ಕಣ್ಣೆರೆ ತೋಂಟದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 400.00 | 9೦೦ | 
— ಪಾವ TT 
KANN ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 00.00 
2 ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮೊದಲ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅವಳಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 49500 | 000 | 

1 ತುಮಕೂರು ತಾ॥ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 300.00 0.00 
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ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು 
ಜೊ: 


EE 
4 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಮಠದ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಮಂದಿರದ ಅವರಣಕ್ಕೆ ಶೇಲ್ಬರ್‌ (Retractive roofing) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 450.00 
ಒಟ್ಟು 1445.00 189.79 


— 
75.98 


| 


ತ್ರ 


ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 


ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ - || 
| 


ಫೊರಟಗರಯ್ದಾ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 120.00 121.05 


ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಇಲಾಖಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗಾಣ್ಯ ವೈಕ್ತಿಗಳ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 80.98 
200 | 
ಶಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 22540 | 165.37 
a 
| 300 | 


ಮಧುಗಿರಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ರೂ.300. 00ಲಕ್ಷ) 350.80 402.11 


ಒಟ್ಟು 
pd 
| ೦ kh 
ಒಟ್ಟು . 
ಕ್ಷೇತ್ರ 

— ಸಾ 

y 3 

| ಒಟ್ಟು 350.00 

| ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು 795.00 | 769.51 


165.37 


SN 
ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ — 
|S | 


ನಂವನಗೂಡು ತಾ॥ ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಐಪಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 500.00 
ನಂಜನಗೂಡು ಪೆಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇಃ344:ಐಎಪ್‌ ಎ:2016:21.11.16) 71.87 


7 ಒಟ್ಟು | 65000 | 00 71.87 


ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಟಿ. ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಅತಿಗಣ್ಯರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಂಚಲಿಂಗದರ್ಶನ) 300.00 358.23 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 120.00 1 


| ಸಾನ 


2 
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ಮಂಜೂರಾದ 


3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ರ ಮೊತ್ತ 

ರ] 3 ENC 
ER ಎ.ಎ. ಮೈಸೂರು ಎಭಾಗ | 
| ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಲೇತ್ರ 4 |] 


54[ | ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನ ಸ:09ರಲ್ಲಿ ಸ್ರೀಮನ್ಮರಾಜ್‌ ನಿರಂಜನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಠಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರ) ಶ್ರೀ ಮಲ್ಯಮಹದೇಶ್ವರ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ pe 


ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ (ಹುಂಭಾಗ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


NN ಒಟ್ಟು _ 20.00 10.69 
y ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ? : 
1 ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ' 000 338.62 


2 ] ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು ' § | 52000 | 


|_| ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅತಿಥಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ:26:ಐಎಫ್‌ಎ :2014:ಿ:18.08.14) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ208.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ 340.00ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. 

340.00 277.08 

277.08 


349.31 


ಒಟ್ಟು 
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ 
ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ 
'ಟ್ವಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅತಿ ಗಣ್ಯರ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಒಟ್ಟು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ 

ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ:ನ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು-50.00 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು-50.00 
ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:173:ಐಎಫ್‌ಎ:2017: ದಿ:06.05.17) 


ಷ.ಅ * ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಲೋಣಇ:22: ಐಎಫ್‌ ಎ:2018:ದಿ:24.02.2018) 


183.88 
183.88 


150.00 183.88 


100,00 77.86 


75,00 44.63 


ತ್ರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 47.45 
Ks ಒಟ್ಟು | 120.00 
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು | 29500 | 1699+ 
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[CN 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


sy 
ತ್ತೆ 


ಒಟ್ಟು 
| ಬೇಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಹಳೇಬೀಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಐಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬಟ್ಟೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ;437:ಐಎಫ್‌ಎ:2020: ದಿ.31.08.20) 


ಪಿ 
[a] | | 


w 
< 
[ 
se 
[3 


” ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಟಿ.ಐ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 200.00 
ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಟಿ.ಐ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


. ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
|4| ಹಾಸನ ನಗರದ ಹಳೆ ಐಬಿ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ- -(ಇಂಡೆಂಟ್‌- 90463) 
ಹಾಸೆನ ನಗರದ ಐಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಹಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-(ಇಂಡೆಂಟ್‌- 92672) 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಐಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌- 92734) 


ಹಾಸನ 'ನಗರದ ಐಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಹಳೆಯ ಐಬಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-(ಇ೦ಡೆಂಟ್‌- 99975} 


~~} Jl Kea 


1 ಹ 
— ಪಾ TT 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಠಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಲಾಪುರ ಐ.ಟೆ.ಐ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿ ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 145.00 118.86 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಠಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ ಐ.ಟಿ.ಖ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುಣ್ಣಿ ಬಳ್ಳಿ ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . 147.08 


ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ) 
[ins] 


~l |] wl 
ala) =| 


7 


ದಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ (ಹಳೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಹತ್ತಿರ) 


Re] 
Xd 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಎಮ 


ಮೊತ್ತ 
ಸಾ 8 | OT 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಅರಕಲಗೂಡು: ಹಾಗೂ ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಬಿ/ಟೆ.ಬಿ. ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[eS 


3668.00 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 5000 | 
| 97000 | 00 


8836044 3]: 


y wl 
p83 
| 
a 
F 
[97 
೭ 
@ 
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2021-22ನೇ ಸಾಲಿನೆ ಲೆ.ಶೀ 4059-ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ 4216 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 


ಮಂಜೂರ: - |] 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
5 


[CS § 
ಶಚ್ನಿ 


3 
ಲೆ.ಶೀ -. 4216-01-700-2-01-386- ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಮಾರಕ್ಕಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಮಾರಕೃಪ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಆವರಣದ ಬದಲು ಕ್ರಿಸೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್‌ ನೌಕರರಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


1800.00 | 1628.87 
3500.00 | 3095.53 
500.00 470.73 
5800.00 


ಒಟ್ಟು 
| ನಂ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ- ಒಟ್ಟು 3800.00 
ಇ re 


Construction of family flats to MLA's over multilevel car parking building at L.H premises, Bangalore. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರಭವನ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 40 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು 20 ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕೊಠಡಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, 05 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಂ.2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ ಬೆಂ 


ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇಔಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳ(ಹಂತ-1) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 


ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2) (ಟೋಳ6ಬವಿಫ್‌ಎ:2014:0:18.08.2014) 1000.00 


853.01 


ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಿಲ್ಫ್‌ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ 5 ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 700.00 


ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋರಷಾಂಗವದಕರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 150,00 


ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿರುವ ಶರಾವತಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 


658.79 


123.69 
141.04 
1776.33 


ಒಟ್ಟು 2050.00 
ಜಯನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಲನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲ್ಲಡೆಗೆ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಫೇಸ್‌-1)(ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ:3000.00 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಲನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌,ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂ-15 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ 200.00 104.78 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಲೋಇ:25:ಐಖಎಘಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:07.02.19) 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಲನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ವಸಶಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಫೇಸ್‌-1)(ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3000.00 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ಸಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌.ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂ-08 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ 200.00 
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ:25:ಐಎಫ್‌ಎ:2019 ದಿ:07.02.19) " 


144.79 
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೧ಜಿ ಉಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಮೂಲ ವೆಚ್ಚ 
3 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
12] NS ENN 
Wa ಪಾನ ವಾಗ TT 
TT | ದರಾ ಕತ WN 
[181 | - ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ನೆಲ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳು) 
: 688.00 

[192 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ವಸಕಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ) 
|20| 3 | ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರದಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

| 4 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


_ ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು 
|] ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ | 
|] 


TT | ವಾನರ ಕತ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡಿರುವ 1 ಎಕರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ-49, ಸೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಹಾಗೂ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋಇ:26ಐಎಫ್‌ ಎ:2014:ದಿ:18.08.2014) 
127.33 


ಒಟ್ಟು ” 

UN N.S 
A 
OT 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ ಯಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ನರ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


1 ವಾ 
TT] ಘಷೂರು ವಿಭಾಗ - ಒಟ್ಟು : 


ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 


ON TS 
|1| ಸಿರಾ ತಾ:ನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿಗೃಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 82.10 


ne 


% 
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ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರಾ ತಾ: ಶಿರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಲೋಇಃ154ಉಎಫ್‌ಎ:2015:0:31,07.15) 


ಸಿರಾ ತಾಷತ್ಲ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಸತಿಗೃಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಬೆಚ್ಚ 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:437:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 ದಿ:26.09.20) ರೂ.69.00ಲಕ್ಷ 
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2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆ.ಶೀ 4059 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ 4216 - ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹಗಳು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ -ಇ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಹುಂಜೂರಾದ ಮೂಲ 
ಈ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
3 CNN 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
RNIN 386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ SS ys 
2 Ky [*) i . 


Construction of court hall building at 2nd fllor to 6th floor above the multi level parking building in the CMM court * 3500.00 


760.00 261,75 


EC 


6924.50 283133 


2500.00 Ey 
ವ KL 


ಹಟ್ಟು _ 2500.00 


| ನಂ.2 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಟ್ಟು ’ 9424.50 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 


ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Renovation/Alteration work in 2nd floor BMTC rented building at hoskote, Bengaluru Rural District (COW) 137.00 | 000 | 


Construction of Bay Association Building 3rd Phase (Balance work) in the premises of City Civil Court complex, Bengaluru (AA) 
Providing | no 13 passenger capacity capsule lift with steel structure for BBMP building at Mayo Hall court complex, MG Road, Bengaluru and Supply, erection, 


testing and commissioning (COW) 
ಒಟ್ಟು 
ಬ 


ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕೇತ್ರ 


ಬೆಂ.ನ ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಡ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-1) 2600,00 2569.58 


ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹಾಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ:15:ಬಿಜೆಪಿ:2018: ದಿನಾಂಕ:20.03.18) 


K ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Construction of court complex (G+1) at Bommavara village Devanahalli Taluk, Bengaluru Rurat 2050.00 
Construction of court complex (G+2) at Bommavara village Devanahalli Taluk, Bengaluru Rural 370.00 


2420.00 


| | 
|] 
1660,04 


ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


1350.00 


| 
||| | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ - 
KEN 
| 


3907.00 
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ಕ ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ 
 |ಕ್ರ ಸಂ , ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ವೆಚ್ಚ 
3 ' 4 5 
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ | 
ಮಾಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮಾಗಡಿ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Const. of 1 new court halls at Magadi 

Senior Civil Judge & JMFC court at Magadi 

Il Addl. Civil Judge & JMFC court at Magadi 
Construction of court halls and office accommodation at 1st floor court building at Magadi taluk, Ramanagara 

ಒಟ್ಟು 
ರಾಮನಗರ ಕ್ಲೇತ್ರ 

Construction of Bar association at Ramanagara | 186.61 
ಒಟ್ಟು | 23040 186.61 
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ' 1170.00 oT 


| | ನನನ ನವ | CT 


ಕನಕಪುರ ಕ್ಲೇತ್ರ 


Construction of new court complex at Kanakapura | 3250.00 782.95 
ಒಟ್ಟು 3250.00 782.95 
ನಾ | — 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ (ಜೂನಿಯರ್‌ ಡಿವಿಜನ್‌) ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಹಾಗೂ ಅಡಿಷನಲ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಞ್‌ (ಜೂನಿಯರ್‌ ಡಿವಿಜನ್‌) ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 1248.00 1420.05 

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Additional Works to Prinicipal Civil Judge {Jr Division) and 300.00 321.20 
J.M.F.C Court at Channapatna, - 

ಒಟ್ಟು ' 1548.00 1741.25 

- ವಿ.ವಿ ರಾಮನಗರ ಎಭಾಗ ಒಟ್ಟು ’ 4798.00 2524.20 


WE 


ಪಾರರನಧನ | | 
ಹಾ TT 


೮ _ 
1 ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ಜಡ್ಡ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಡಿವಿಜನ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. - 1260.00 1298.75 


_ Construction of Bar association at Mulbagal 400.00 99.00 


ERNCCNSNNCCNSCSNNSCNSCCECENNCN 
Re] [sy 


ಒಟ್ಟು 1660.00 1397.75 
[| ಕೆ.ಜೆ.ಎಫ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 
|1| ’ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತ್ಯಾಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಅಂತಸ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ | 50.00 100.31 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


y ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಬಧಿಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌ ಡಿವಿಜನ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ದಾಣ. (Addl 150.00 lac) 


|_| 7 ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ 

——————— RT SRT TT 

usin of new dit cor bulking Kol 

NSE SES CEASERS 

ಕ್‌ ಜ್‌ 
ಒಟ್ಟು 


ಒಟ್ಟು 
ಶೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Constn of new court halis for the JMFC @ chikkabalapuraincluding parking area development {850.00} Addl Dist & sessions court @ chikkabatapura(100.00) Addl senior 
civil judge & JMFC court @ chikkabalapura( 100.00} I Addl civil judge & JMFC court @ chikkabalapura providing buildings for the use of Govt Advocate public 
Prosecutor/APPand Staff members at molkalmur(100.00) (Change of work) Construction of New District Court Complex @ Chikkahatlapur 
(PWD:26:IFA:2014:D:18.08.2014) 


Construction of New District court complex at chikkabalipura 


Construcition of Ist & 2nd floor over existing bar association building at chikkaballpura town * 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 


ne 
MEL 


Renovation work of Prl. Civil Judge and JMFC, Gowribidanur, Chikkabatlapura District. (Change of work) 15.00 


~ | ಒಟ್ಟು 2440.00 1364.99 


ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಲ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Construction of Bar association building at chikkanayakanahalli C.0.W Construction of Bar association building at chikkanayakanahalli 
PWD:70:IFA:2019:Dt.24.06.2019 


136.00 


3 ' 4 5 
[35] 2 | Construction of Bar association building at chikkanayakanahalli C.0.W Construction of Bar association building in Court premises at chikkanayakanahalli 


ಕ್ರ ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ 
3 6 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಲ| 


100.00 45.49 
(PWD:70:[FA:2019:Dt.24.06.2019) 


ಒಟ್ಟು ' 236.00 107.03 


ಪಾ 3 | | — 
V Addi, District & Session court at Tumkur (to sit at Tiptur) C.0.W LAN and Electrical works, Separate Toilets for public(Ladies and Gebts) Approach road from 
main road and around the court building fixing iron gates to the compound wall. Installing shelf to PR, RR & SR furniture for the library and waiting area for newly 100.00 


constructing court complex at Tiptur (PWD:184:1FA:2015:D:04.11.2015) 


WN ಒಟ್ಟು . * 100.00 0.00 


| [|| ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ ” 

37] 1 |] Construction of halls over existing court building at kunigal ' 300,00 
[38] 2 | Construction of Bar association building at kunigal (Ist Stage) (PWD:475FA:2017: D1-04,08.2017) 100.00 

Construction of Bar association building at kunigal (2nd Stage) (Revised Est cost from R5.200.00 lakhs to Rs,100.00lakhs) 100.00 

| | ಒಟ್ಟು ' 500.00 

|| ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 

[40 1 | Construction of additional court halls over existing district sessions judge court at ‘Fumakur * | 500.00 

|4| 2 | ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇಯ ಮಹಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ (ಷಅ) 100.00 | 10000 | 
[| ಒಟ್ಟು | 600.00 100.00 
WEN ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ” 1436.00 
| | ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 


Construction of IMEC court Ist and 2nd floor at koratagere 


ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ IN 
500.00 88,29 


WN 335 
sn ಒಟ್ಟು 500.00 88.29 
TT ವಾತ a 
43] 1] Construction of additional court halls at Sira (1st floor 1/2 portion} 100.00 
[44] 2 | Construction of Bar association building at Sita - 200.00 124.30 
es] 
| | | ಹಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 

45) 1 |] Construction of 4th additional district & sessions court Tumakuru sitting at Madhugiri i | 2000060] 
WN ' ಒಟ್ಟು ' 200.00 0.00 
WEN ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು | 1000.00 290.0 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


* A) 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ _ 
ನಾರಾ ಕತ CT 


ತ್ರ N 
ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.44 
ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ್‌ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಸಾವಣಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಳವಡಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 28.00 20.42 
p 128.00 120.86 
ಸಾರಾ WN 
' [ee 
K [) ಇ ಕ್ಟ 
ತ್ರ 


ಒಃ 

RE 

—————————E 
me 3 


(d 
ಟ್ಟು 
| if 
ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 
ಬ 
ಕ್ಲ 


ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 


‘ Providing Additional Lifts facility to Malalavadi Court building in Mysuru. (Change of work} 


TT 
LEN 
ಬ ss 
EIN 
—T 

KY 


” ವಿ.ವಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು 31.19 
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ _ 
೨ kd _ _ 


ಪಹಾಸ್ಯಾಳತ CT 
” ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ. 100.00 


| 
| 00 | 
| 245 | 
|__| 
| 000 | 


Construction of Bar association building in the court complex Periyapatana 


ಒಟ್ಟು 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


475,00 


Addl. Civil Judge & JMFC court at K.R.Nagar 
a 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಮೆಚ್ಚ 


| 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ || 
SO ನಾನಾ ನೃತ ವಾ ನಾರ ನಾನ್‌ 
IER 
|] 
00 | 


34,74 


7200.00 6021.73 


Construction of Annexe Court Building for Family Court & additional Court buildings behind New District Court Coplex in Channapatna layout at Hassan. 1000.00 
Construction of Public Prosecutor/Gov. Advocates office building in the premises of Newly Constructed District Court Complex at Hassan. 300.00 134.56 


ಒಟ್ಟು 8500.00 


ಹಾಸನ ಒಟ್ಟು 6420.43 
EE 
EE 


Construction of Bar association building at Madikeri Town 


| 2] x n 


3240.01 
Construction of court building in Kushainagar, Somwarpet Taluk, Kodagu District (Sixth floor, Ground floor, first floor, and second floor) 1250.00 


Construction of District Court Complex including Labour Court at Kodagu-Madikeri. (Change of work) 280.00 
Completion of construction of ADR Centre at Kodagu-Madikeri 
ಕ್ಷೇತ್ರ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ.ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 1000.00 1241.53 
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ಒಟ್ಟು 1000.00 
-, 4059 ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು 
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ಇಂ [ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ . ಮಂಜೂರಾದ ಮೂಲ 


ಸಂ - K ಅಂದಾಜು ಬೊಶ್ರ 


3 K ' 
ಪ್ಯಾಪ್‌ | —— 


ವೆಚ್ಚ 
5 
ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ' | | 


ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಂಜನಗೂಡು } 97.00 79.28 
ಒಟ್ಟು ' 97.00 79.28 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು | 97.00 , 79.28 


ON ES 
| —— 


|| |] ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
[20] + | ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಬುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.146ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ (64 ವಸತಿಗೃಹಗಳು) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


K ಲೋಣಇಃ80:ಐಎಫ್‌ಎ:2013:.31.12.13) 1600.00 1764.53 

| 2 ವಗ್ಯಿಸೂರು ನಗರದ ಲಿಂಗಾಬುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ,ನಂ.146ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿಗೃಹ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ (80 ವಸಶಿಗೃಹಗಳು)' (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1600.00 1684.81 
ಲೋಇ:80:ಐಎಫ್‌ಎ:2013:0.31.12.13) K 

| | ಒಟ್ಟು 3200.00 3449.34 

| > | ವಿ.ವಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು | "3200.00 3449.34 


|] ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ || 
|_| ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರ OT 
|1| Construction of Judicial Officers Quarters at Periyapatna 100.00 0.00 
|_| ' ಒಟ್ಟು 100,00 0.00 
ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ - } || 
Construction of Judicial Officers Quarters at Hunsur 100.00 | 00 | 


N ಒಟ್ಟು } 100.00 0.00 
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು I 200.00 0.00 
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Construction of 4 Nos. of Judges quarters in Gundlupet in the existing Court complex (Change of worl) ' 400.00 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ' - 400.00 
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i) | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂ.ನಂ 10463 ' 100.00 98.34 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಬೆಚ್ಚಿ 
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ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 10552 
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| Construction of Prl district and sessions judge qirs at kodagu madkeri ರೂ.80.00 
ENS CRESS SER SER ETS TSE 
| ಎರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ್‌ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
- ಬನ್ಸಾ 
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ಎ೩ 4059 4:4216. ನಿಪ್ನಳ' ಒಟ್ಟು .. - 


ನ 
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ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.100.00ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.100.00೮ಕ್ಷ ಬದಲಿಗೆ FE 
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ಸಾಲಿಗೆ 3054-04-337-0-01-133'(ಎಶೀಷ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ): ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ: ಅಡಿ'ಮಗಾರೆಗಳ "ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ. ' 


ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಸಾತನೂರು, ವಡ್ಗರಬೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕಚುವನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ, ವಡೆರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ವೆಂಕಟರಾಯನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹುಣಸನಳೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ 
ಹುಣಸನಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.೦8ಮೀ ನಿಂದ 0.608ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಳು ಯೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕವಣಾಪುರ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಬೆಟ್ಟಿ ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಕೈಲಾಂಚ ನಾಗೋಹಯಳ್ಳಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಹುರಗಹಳ್ಳಿ ಬಿಡದಿ ಗಾಣಗಲ್ಲು ಮಾರ್ಗ 
ನೆಲಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಯ ಸರಪಳಿ 4.208ಮೀ ನ ಹುಚ್ಚಿಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕೆರೆ ಏಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಂಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94 ರಿಂದ ಲಾಳಾಗಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ತಗಚಗೆರೆ ಳೋಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಟಣಾ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 25 [4] ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಫಾಲ್ಲೂಕು ಮುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಮನಗರ ನ್ನಪಬ್ಬಃ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕೂರುದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ್ನಪಟ್ಟಃ ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಕಕೋಬಳಿ ತಿಟ್ಟಿಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟು ದಶವಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಟ್ಟು ಅಬ್ಬೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಅರಸಖೆಟ್ಟಿಯವರ 
' ತೋಟಿದ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಒಟ್ಟು 
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ - ನಿವ್ಗಳ ಒಟ್ಟು 


ಅರಿಬಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
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ತಾಲ್ಲೂಕು > ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ke 
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|] ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ 


ಲಾರ ಶೀನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ! ಬಯ್ಕಪಲ್ಲಿ-ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ: 8.60 ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ: 3.25 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ 
ನಿವಾಸ > ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ! ಆರ್‌.ಜಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 7.20 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಗಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಒಟ್ಟು 
ಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ। ಮುದುವಾಡಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾ॥। ರಾ, ಹೆ 4 ರಿಂದ ನಂಗಲಿ, ವೇಗಮಡಗು ಮಾರ್ಗ ತಾಯಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ರಿಂದ 24,00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 133599 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಯಲೂರು ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಣ್ಯ - ಖ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.40 ರಿಂದ 3.45ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.60 ರಿಂದ 4.108.ಮೀ.ವರೆಗೆ 
' ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಡಾಂಬರೀ ಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ 133621 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4,10 ರಿಂದ 4.608.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 133620 I 


ಕೋಲಾರ ಜಿಳ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.05 ರಿಂದ 5.40ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲು 
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3 |; ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ (ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯ ಚತುಷ್ನತ ರಸ್ತೆ) 24.00 ರಿಂದ 25.00 49.00 
f " ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. " 
ಹಳ್ಳಿ A ಸ . . 
a2 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್‌ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೇನಹ ಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 12.35 44.64 


ಕಿಮೀ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅರಿದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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'ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೇಕಲ್‌ ಮಾಸಿ ರಸೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ರಾಯಸಂದ್ರ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಸರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
3 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ರ ki ನ ¥ p ks 24.7 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಬೆಂಗಳೂರು - ಹಿಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 83ನೇ ಕಿಮೀನಿಂದ ವಿದುರಾಶ್ವತ್ಥ - ಕೋಟಾಲಾದಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.50 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 16.50 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಣ್ಯ 
“ 
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ಗೌರಿಬಿದ- |ಗೌರಭಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆ 83ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಅಲ್ಲೀಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾರ್ಗ ವಿಧುರಾಶ್ನತ್ಥ ಕೋಟಾಲದಿಸ್ನೇ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ನೂರು 24.35ಕಿಮೀ ನಿಂದ 26.35ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಗೆರಿಬಿದನೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-09 ರಿಂದ ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ, ಮೇಳ್ಯಾ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 
12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-234 ರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸೂರು, ಸೋನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-94 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.00 ಕಿ.ಮೀ 
ನಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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ಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 5.20 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 120.00 
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K D . 'ದ್ರಬಾರ್ಡರ್‌ ವಯಾ ಶಿವಪುರ - ಬಿಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 3.50 ರಿಂದ 4.40 ಮತ್ತು 6.7 . K ಗೆ ರ 

ಬಾಗೇಪಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರಬಾರ್ಡ ಪು ಳ್ಗೂರು ರಸ್ತೆ 4 0! ತ್ತು 6.70 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 110.50 
? ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
್ಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಗೂಳೂರು - ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 7.85 ರಿಂದ 8.29 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ( ಗೂಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 


& 
a 
[> 
i 
& 
a 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 
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ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ15.00 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 30.40 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 134,67 


230.52 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗಾನಕುಂಟೆ ವಯಾ ಮೂಲ್ಲಂಗಿಚೆಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ದೇವಿಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


s 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರೇಸಂದ್ರ - ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ12.20 ರಿಂದ 13.30ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಯಲ್ಲೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 0.62 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


| * [eons | nocd | 


TS ps] ws 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರೇಸಂದ್ರ-ಸಾದಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಚಿ.88 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಕೈವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.50ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿ-ಕೈವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00ಕಮೀ ರಿಂದ 2.00ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಪಲಿಚೇರ್ಲು ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2.00ಕ8ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇದ್ದೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಡಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಲಿಚೇರ್ಲುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಜ್ಜಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ-ದಿಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.50ಕಿಮೀರಿಂದ 13.508ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7 ಎಟ್ಟು ಇ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಮುರುಗಮಲ್ಲ-ಯನಮಲಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.100 ಕಮೀ ಮತ್ತು 22.30 ರಿಂದ 23.20 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಶಾಮಣಿ-ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತ್ತ RN 
Bild 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೆಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಶಾಮಣಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ಸೆಯ ಕಿಮೀ 1.50 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ EN 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - ನಿವ್ದಳ ಒಟ್ಟು 3081.46 


ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಭರಣಾಪುರ, ದಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸೂರು ಕಾಮಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.95 ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಚಕಟ್ಟೆ-ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ಭೈರಾಪುರಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗೂಬೇಹಳ್ಳಿ, ನಿರುವಗಲ್ಲು ಟಿ.ತಾಂಡ್ಯ, ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಯಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ , ಚಟ್ಟಸಂದ್ರ, 
ಮಾದಾಪುರ, ಚನ್ನಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗನಪುರದಿಂದ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ, ಕಡಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ತಿಟ್ಟಮೇಗಲಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಸೀನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ 
- ಯಿಂದ 1.20 ಕಮೀ ವರೆಗ (ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಕಡಸಿಂಗನಹ್ಳಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ" 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟದಿಂದ ಬೇಗೂರು ಕುಂದೂರು ರಾಜಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
8.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಿಂದ ಹನುಮಾಪುರ, ಶೆಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ. ಬೇಗೂರು. ಕೂತಾರಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಪಾಳ್ಯ, ಸೋಮೇದೇವರಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ 
ಯಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.25 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 4.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ 


9 
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ಗುಬ್ಬಿ ॥ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ,206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ” ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ಯುಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಕಿ.ಮೀ 17.70 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


~ 
Ww 


ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ॥ತಎ॥ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ” ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.18 ರಿಂದ 20.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 


76 ಮಕೂರು ಗು 99.69 


77 'ಮಕೂರು ಗು ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.10 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[3] 


78 'ಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ- ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ.ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


79 'ಮಕೂರು ಗು ಗುಬ್ಲಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 16.40 ರಿಂದ 17.10 ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬ ಬ್ಲ್ಯೂ K kd ಮು | ಲ"ಧಿ 


ಒಟ್ಟು . ' 
ನಿಷ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ತುಮಕೂರು 1596.85 
ನಗ ನಾಸ —— 


ಮಕೂರು | ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ - ನೆಲಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 14.72 ರಿಂದ 15.56 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 125.76 
ತುಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ.ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 38.20 ರಿಂದ 39.00 ಕಿಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 97.40 


ಮಕೂರು | 'ಕೊರಟಗೆರೆ ' . ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ ಹುಲಿಕುಂಟೆ-ಬ.ಡಿಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.80 ಕಿಮೀಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 6.30 ರಿಂದ 6.90 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 66.55 


ಒಟ್ಟು | 289.71 


i 
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2021-22-ನೇ.ಸಾಲಿಗೆ 5054-04-337-0-01-133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ`ಅಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ : 


ಅರಿದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


119.96 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ - ಓಬಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.30 ರಿಂದ 
190 ಮತ್ತು 3.30 ರಿಂದ 445 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.30.18 ರಿಂದ 30.63 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ-ವದನಕಲ್ಲು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 12.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 1 | ತುಮಕೂರು | ಮಧುಗಿರಿ | ಮಧುಗಿರಿ ತಾ। ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 12.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 36.71 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಯೂರು, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಲಾಪುರ, ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ತೆರಿಯೂರು. ಕಡಗಕೂರು ಅಂದಗಡಿ ಸೇರುವ ನಸೆಯ 
3 | ತುಮಕೂರು | ಮಧುಗಿರಿ ಈ ಕ.ಮೀ 16.95 ರಿಂದ 18,00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ” ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾ ಅಂಧ § 75.00 
| 3 | ತುಮಕೂರು | ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ। ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 16.70 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾ೦ಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗರಿ. 50.00 
| 4 | ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 16.50 ರಿಂದೆ 17.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 
5 | ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 3 ಆವರಗಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನೇರಳೇಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಣರಣ 65.00 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ತೋಟಮಡಗು, ಹನುಮಂತಮರ, ಛತ್ತಪಾಳ್ಯ ನಾಗಲಾಪುರ, ಎಸ್‌. ಆಪೇನಹಳ್ಳಿ ಯಮತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ' ಶ್ರಾವಣಗುಡಿ, ಬೇಡತೂರು, 
6 ಮಧುಗಿರಿ |ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಆರ್‌. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಆರ್‌. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಡಿ. ಪಾಳ್ಯ, ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 4.50 ರಲ್ಲಿ 25.00 
ಛತ್ರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ರೆಡ್ಗಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 35.00 
8 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ತಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.80 ರಿಂದ 11.50 ರವರೆಗೆ ಮಹ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 75.00 
9 | ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ನಿಟ್ರಹಳ್ಳಿ, ಹಂದ್ರಾಳು, ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಕಾಪುರ, ಇಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ, 60.97 


ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು | 47268 | 
! 3 ನಿವ್ಗಳ ಒಟ್ಟು | ಮಧುಗಿರಿ 
Wm ಪಾವ ನಾ — 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬದನವಾಳು-ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ-ಸೋಮಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.40 ರಿಂದ ೧.80 ಮತ್ತು 1.170 ಠಿಂದ 1.80 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


_-_ 


ಮೈಸೂರು | ನಂಜನಗೂಡು 


fo 
[3 
ks 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
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. 2021- 22 ನೇ "ಸಾಲಿಗೆ NE 01- 133 (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅತನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಡಿ "ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಜೋನಿ 


TT ಗಾ 


| ಮಸೂರ | ನಂಜನಗಂರು 


4] ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ-ಲಂಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ, 
ಕಾಟೂರು, ಇಬ್ದಾಲ) ಸರಪಳಿ:23.80 ರಿಂದ 24,50 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Een ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ನರಸೀಪುರ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪರವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುತ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-84ಬಿ) ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
(ಸ:0.00 ರಿಂದ 160 ಕಿ.ಮೀ) 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನುಮನಪುರದಿಂದ ಪಿ.ಮರಳ್ಳಿ ಅವತಾಳಪುರ ಮಾರ್ಗ "ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಲಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ। ಟಿ.ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿ ಡಣಾಯಕನಪುರ ತಾಯೂರು ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 
ರಿಂದ 7.60 ಕಿ.ಮೀ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಟಿ.ನರಸೀಪುರ -ಡಣಾಯಕನಪುರ ರಸ್ತೆ) 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಟೆ.ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿ ಡಣಾಯಕನಪುರ ತಾಯೂರು ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ( ಟಿ.ನರಸೀಪುರ -ಡಣಾಯಕನಪುರ ರಸ್ತೆ) (ಸ:1.50 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ) 


ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ; ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ (ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೀದಿ) ಎಸ್‌. ಕೆಬ್ಬೆಹುಂಡಿ, "ವ್ಯ ನ ಫ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ ಕಗ್ಗಲಿಪುರಕ್ಕೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 
79) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 3.15 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ. (ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ-ಕನ್ನಃ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ರಸ" ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ। ಟೆ.ನರಸೀಪುರದಿಂದ ಹುಣಸೂರು ಬಿಳಿಗೆರೆಹುಂಡಿ ಡಣಾಯಕನಪುರ ತಾಯೂರು ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು 
” ಡಾಂಬರೀಕರಣ ( ಟೆ. ನರಸೀಪುರ -ಡಣಾಯಕನಪುರ ರಸ್ತೆ (ಸ:1.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸೂರು ತಿ.ನರಸಿಪುರ, ಶಾ: ವ್ಯಾಸರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ: ಕೊಡಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ: ತಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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127 ತಿ.ಸರಸಿಪುರ ತಾ: ಬಾಟಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
8 ಒಟ್ಟು ' 
12 ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು -. ಮೈಸೂರು 

SN ಹನವೂವ ವ 


ಪಿರಿಯಾ R 
128 ಪಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜವನಿಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2,80 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 35.80 
—! 
129 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟದಪುರ-ಫ್ರೇಜರ್‌ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ:26.00 ಕಿ.ಮೀನ ಆನಂದನಗರದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 23.92 
ಒಟ್ಟು 59.72 
ಆರ್‌. ರಿ ಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಪ ಪಳಿ, 3. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ(ಆಶ್ರಮ) ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸೂರು ಸ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 3.38 105.62 


ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಾಲೇಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೋರೇಗೌಡ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪಲು ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ) 


yw 


R: ¢ | 
8 8 8 8 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ | ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ.2.40 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮಿ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 


ory 
ಟು 
[ 


ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು . ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ-ಮಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಸ.1.60 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹುಣಸೂರು - ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಪಂಚವಳ್ಳಿ)ಯಿಂದ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಾಥಪುರ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಸ.1.90 ರಿಂದ 2.91 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಮ್ಮಟಗಿರಿ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 0.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಿಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆಮಳಲವಾಡಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ-ಮೂರ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂದನೂರು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀ.ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 495,00 


ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದಾಪುರ-ಸಂಗಮ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಂಕೆ ಸರಪಳಿ 10.90 ರಿಂದ 15.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 


ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮುಳ್ಳೂರು ಲಂಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಿಂದ 10.008.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 55.00 


138.53 


'ರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸರಗೂರು-ಹೆಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಡಗಲಪುರ(ರಾ.ಹೆ) ಸರಪಳಿ 7.50 ರಿಂದ 9.00ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 50.00 


ಒಟ್ಟು 983.53 
ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಹುಣಸೂರು 1442.80 
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ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲ್ಲೇಮಾಳ - ಕೆ.ಗುಂಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಅಜ್ಜೀಪುರ ಮಾರ್ಗ) ಸರಪಳಿ: 5.30 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂಧ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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5 - ಒಟ್ಟು | 
ಚಾಮರಾಜ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಡಗಲಪುರದಿಂದ ಬೊಕ್ಳೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಗರ . 
ಚಾಮರಾಜ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ವೀರನಪುರ-ಹರವೆ-ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.15 ರಿಂದ 15.60 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 16.20 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಗರ ಕಾಮಗಾರಿ. : 


ಅಂದಾಜು 
ತಾಲ್ಲೂಕು K ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 . [3 [7 
|| ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ 
ಚಾಮರಾಜ - K | 
ನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 
pe ಖೆ ವ pi ಹಣಿ 
ಚಾಮರಾಜ ಕೊಳೇಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಬಂಡಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 25.60ಕ.ಮೀ ರಿಂದ 26.00ಕಿ.ಮ್ಲೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 54.59 
ನಗರ ೪ - ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಾಮರಾಜ ಕೊಳೇಗಾಲ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂಗವಾಡಿಯಿಂದ ಶತೋಮಿಯಾರ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಶಾಗ್ಯಂ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.40ಕಿ.ಮೀ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 7861 
ನಗರ ೪ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ " 
ಚಾಮರಾಜ _ ್ಜ 
ನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರು - ಪಾಲಾರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.05ಕ.ಮೀ ನಿಂದ 8.95ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 32.00 | 
ಚಾಮರಾಜ ್‌ 
ನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಾಪುರ -- ವಡಕೆಹಳ್ಳ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 46.87ಕ.ಮೀ ನಿಂದ 48.008.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 25.10 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2300 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಾಮರಾಜ 
ನಗರ 


ಚಾಮರಾಜ 
ನಗರ 


9 | ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಚಾಮರಾಜನಗರ 1277.38 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಡಿಗಾಲ-ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 3.60 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಕವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಭೇಶ್ನರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಂದ 1.00 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಲಗ್ರಹಾರ-ದೇಮಳ್ಳಿ-ಕಮರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 7.80 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Net ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆರಕಣಾಂಬಿ -ಯಾನಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 6.80 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SSS SS EN CL 


[1 


ಗುಂಡುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಸಂಗೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಮನಾಥಪುರ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.40 ರಿಂದ 3.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 247.88 
ಸಿಡ್ಟಾನೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ. 21.10 ರಿಂದ 22.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 128.41 


ರಿಡ್ಲುಪೆ ದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡತಾಳಕಟ್ಟಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸರಪಳಿ 0. ೨೦ ಕಿ. ಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುಂಡುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕರಕಲಮಾದಹಳ್ಳಿಯಿಂ ತಾಳಕಟ್ಟಃ ಮಕ್ಕೆ ಸ್ನೆಯ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 9.90 ಕಿ.ಮೀ) ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ aod 
ko ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


93.71 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡಕೆಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ . 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಾಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 74.00 


ಮಘಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ನಿಂದ ನಡಕೆಲಪುರ ಗ್ರಾಮದೇವತಪುರ ಧನಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 6.50 
(ವಳ್ಳಿ 1 ಸ್ಟ 3 - - 63.99 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಮದಕರಿ ಪ್ರಶಿಮೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಧನಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ತಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
CY [x 
5 7 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.70 50.00 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30,00 
"ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 


12,00 


ಒಟ್ಟು 


ಮಂಡ ಮದ್ದೂರು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1,50 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
೪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84) ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಬೋಳಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸೈ ಕಾದ್ದಾ; ಲ್ಲಾ ಿ 


"15.29 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಆನೆದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗೆರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, 
171 ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದಾರು | ಎನ್‌.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳಘಟ್ಟ, ಅಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು. ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ಯಡವನಹಳ್ಳಿ, ಕೌಡ್ಗೆ. ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ 
172 ಮಂಡ್ಯ 1 ಮದ್ಗಾರು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
173 ಮಂಡ ಮದ್ದ್ನಾರು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗೂಳೂರುದೊಡ್ಡಿ, ಗೂಳೂರು, ಬಿದರಕೋಟೆ, ನಂಬಿನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ 
' ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಗೂಳೂರುದೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


CT ನ ಮ 


| ಅಂಬಾಜು 
'ಸಾಮಗಳರಿಯ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೊಕು ಚಿನ್ನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ತೂಬಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.85 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟ್ಬಣ 
ಮಂಡ ಶೀರಂಗ ಪಟಣ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ (ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ನೇರಳೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 
ಡ್ಯ |ಪೀರಂಗ ಪಣ್ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಃ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಬಿಬಿ-ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೀವಿನಕುಪ್ಪೆ - ಶಂಭೋನಹಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ, ಮಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಅನವಾಳು ಮತ್ತು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ - ಕನಗನಮರಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕ 


ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನಕುರುಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾಳೆ-ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 0.90 ರಿಂದ 105 
ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ - ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ - ಕದಲಗೆರೆ- ದೊಡ್ಡಿಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಗರುಡಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೆರಪಳಿ 
0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


\ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಚಿನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬೆಟಹಳ್ಳಿ, ಚಾಗಶೆಟಿಹಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ ಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 13.70 
ಪಾಂಡವಪುರ ಈ pe ಬಳ (a's ( 
| ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 15.45 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 2.905 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗೆಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:3.00 ರಿಂದ 3.90 ಕಿಮೀ 


ಮಂಡ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ 


3 ಮಂಡ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಜೆಘಟ್ಟ, ಚಾಮಲಾಪುರ, ಅದ್ಧಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 19 ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
೦ಡ್ಯ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ' ಗ್ರಾಮದ”, ಆಯಿತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ" ಹಾಗು ಹರಳಿಸೆರೆಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ' ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಬಳ 
1) ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಗುಂದಿ,ಬೋಗಾದಿಸಂತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಖಧಾರೆ ಗ್ರಾಮದ' ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2) ನಾಗಮಂಗಲ 'ಶಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ರ ಚೀಣ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕನಗೊನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ 85ನ್ನು 80.00 
ಕರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕನಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ' ಹಾಗು ಉಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ” ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಲಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2 


ಒಟ್ಟು 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಶಾ, ಮಾಲ್ಕೋನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಣಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ1.50 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಹೊಸಹೊಳಲು-ದೊದ್ಭನಕಟ್ಟೆ-ವಿಕಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ7.00 ರಿಂದ 7.30 $.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ .| ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ32.80 ರಿಂದ 33.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 97.73 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು, ಸಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃಚ.00 ರಿಂದ 4.50 124.27 


ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 


50.00 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಗರೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


35.19 


ವ ಕಾಮಗಾರಿ 130.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ | ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೇಲುಕೋಟಿ-ಕೆ.ಆರ್‌.ವೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.24 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು 
rT 
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ಒಟ್ಟ 59719 
ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಮಂಡ್ಯ 1656.24 
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ |] 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 3.200 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.. 105.54 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಖ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.100 ರಿಂಥ 9.600 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 26.38 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಅರಸೀಕರೆ ತಾ॥ ಅರಸೀಕೆರೆ-ಹಳಿಯಾರು ರಸ್ತ 750ರ $೯ ಕಂದ 3 ವವರಸ ರ್‌ ಪಾರ್ನ್‌ ಯರಗನಾ ವಾ್‌ ಪತ್ತ್‌ ದಾವ್‌ ಕ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ 117.40 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


—l 


tet 
pT 
[2 


[CSS 
pa 
0 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.90 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಸೇತುವೆ (ಬಾಕ್ಸ್‌ ಸೆಲ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


H 
೫ 


ಕ್ರ 
i 
pS 
3 


F 
au 


NONE EE 
I 
p28 
au 
2 | 
9 
§ 


ಟ 


ಚ್ಛೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 
3 ‘ ಒಟ್ಟು 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಕೆ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ : 


ರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು-ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.50 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.90 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.00 
12.01 
OO O's 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 


ರು ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಗಿಲಮನೆ ಮಾಳಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.70 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್‌.8 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎನ್‌,ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


30.00 


[oe 
Pp 
~ 
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ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಕೋಟೆ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 43.98 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲದಹಳ್ಳಿ-ಗುಳ್ಳದಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


80.65 


32.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


BES 
ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ। ಎಕೆ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಜ್ಜನಪ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಕಸ್ಳಿ. ಕೆ.ಅಬ್ದೂರು. ರಸ್ತೆ ಸಧಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು 


ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು” ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು 


' ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹ್ಳ್‌- ದಡರೂರು-ಹೆಗಡಿಣ್ಯ-ಚಿಕ್ಕನೆಮ್ಮತಿ-ೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಮಂಪ್ರನಷ್ಯ ಾನುಮೋಂಗನ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 10.20 ರಂದ 12.00 ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಊೂ 


40.00 


WB BE § 
ಜೆ 
Ko 

F) 

ಚ್ಟ 

K-38 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕೊಣನೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೀರೇಹ್‌-ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸೂರು ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಇರಿಸಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


207 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್‌ ರೊಡ್‌) ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗೋಡು, ಮಣಜೂರು, ಸವಬ್ಯ್‌ ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ, ಮಸರಂಗಾಲ, ಹೊಸಹ್ಗೌ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 00 ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ' ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೀರೇಹ್ಳಿ-ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸೂರು ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ” ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ, ವಯ ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮ್ಲೀ ವರೆಗೆ” ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿಪ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಹಾಸನ 
ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು (ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ) 


' 14504.90 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 


೪ 


ಆನೇಕಲ್‌ [ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸರ್ಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಘಾಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಚಾನ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ,ನಾರಾಪುರ, ತತಟ್ಟಹ್ಳಿ 
ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ನಿವ್ಗಳ ಒಟ್ಟು 
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ 


SN ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಹಲಸಬಲೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಯಿಂದ ಮಾದೇವನಗುಡಿಪಾಳ್ಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸರ್ಮಾಣ 
(ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 8.ಮೀ) 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಡಬಾಳ್‌ 'ಹೋಬಳಿ, ಅರಳಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಚಕ್ರಭಾವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮಿಲ 


ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಸೋಲೂರು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರದ ವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಸೋಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
0.30 ಕೆಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-15 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸರಪಳಿ 00 ರಿಂದ 075 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುದೂರು-ಸೋಲೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಾಳಾರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರದೋಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ ೦0 ರಿಂದ 04 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಒಟ್ಟು 
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು 
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ 


1.50 ಕಿ.ಮೀ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೇರಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಾ 0.00 ರಿಂದ 
ಜಿ 
H ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 183.75 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಸಹಳ್ಳಿ- ಸಿಂಗರಾಜಿಪುರ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಳಸಿದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಇವಾ ನಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಹ 
12 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 59.69 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಹಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಿಂದ ಮರಳೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾಗ್‌ವಾನ ಬಂಡೆದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
13 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ನಿಲಿ 1 76.07 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ "ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
14 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 13.00 
[15 [2] ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚಹಳ್ಳಿ `ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ "7.00 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಲೂಳು ಮೈಲನಾಯಕನೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಡೆಣೋಡ್‌ ನರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
16 |3 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 7.00 
17 |4| ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ [ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಟ್ಟಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ' ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.97 
UE SEN | ಒಟ್ಟು | 3337 


'3 ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ - ನಿಪ್ನಳ ಒಟ್ಟು 


FR) 
ನ ಪಾನಾತ ನಧನ | Mie] 


18 4] ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ |ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಃ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದ್ಹಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ,ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಥಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 12.97 
Ml 1 ಒಟ್ಟು 12.97 


SRR ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-73 ಕರಡ ಇರುಡುವರ ಮಾದ ಗಷ್ಣ ಸದ್ನ್‌ ಮಾರ್ಗ ನವ್‌ ಕ ಸಹಕ ಬಹವ ಸಿದ್ದೆಘಟ್ಟ ನ 
13 ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133600 | 90 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರಾ.ಹ-234 ರಿಂದ ರಾ.ಹ-75 ನ್ನು ಉತ್ತನೂರು, 


ಮುಳಬಾಗಿಲು [ಭ್ರಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133601 
ಮಾಳವಾಗವಾ ತಾ॥ ರಾ. 
ಆವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133602 


ನಢವಾಗವ್‌ ಗವ ೦ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ`ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡ ವಲಗಮಾದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 133618 


ಸನಕ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಇರ್‌ ಸನಾ ಡನಪಾಡಗ್ರಾನಾಡ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿ:ನ `ರಸ್ತ"ಮತ್ತುತಡ್ಡ 


2 ಒಟ್ಟು 
ಟ 
ಲೂರು [ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಮೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲೂರು ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲೂರು [ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾತೋನಿಗೆ` ಆಷೆಸಚ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-94 ಹುಸೇನ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೊಂಡೇಬಾವಿ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 1.50ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 1.25 ಕಿಮೀ) 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


"2021-22 ನೇ: ಸಾಲಿಗೆ: 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ: ಜಾತಿ :ಉುಪ. ಯೋಜನೆ, ಅಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ; ಕ್ರಯಾ "ಯೋಜನೆ: 
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ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
5 ' 6 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೇಕೆರೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-234ರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸೂರು. ಸೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ 81.69 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸೂರು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊಸೂರು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಗೊಡ್ಡಾವಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವಡದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 12,70 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 
6.92 
237.20 


ಒಟ್ಟ 


—— 
87.22 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜಿ.ಮದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-7 ರಿಂದ ಭೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಂದ್ರಗಡಿಯಿಂದ ಬುಲ್ಲಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


NNN 
ST ap] 
[34 |2 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 
35 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗುಡಿಬಂಡೆ 
351 | use 

36 ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗುಡಿಬಂಡೆ. 
[36 | 5 | ಚಕ್ಕಳ 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-7 ರಿಂದ ಭೋಗೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇರಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗಡಖಂಪೇನಪ ಸಂ ಪರದಗಾನಹಸ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 'ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ಸೆಯ 
OO —— ಬ್ಯ 

38 [1 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.82 ನಿಂದ ಮುನುಗನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 19.47 
SN SEN ಪಾನ್‌ 
OO ಪನಸಾವ ನಾನ | 

39/1 % ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಡಕೆಗುಡ್ತು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.234ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 402 | ತುಮಕೂರು [ಚಬೆನಾಹಳ್ಳಿ| ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 74.90 

NN 1 ಒಟ್ಟು 213.63 

411 ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಡ್‌ ನಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1422 | ತುಮುಕೂರು | ತುರುವೇಕಿರ ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಿ.ಕಲ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತ ನರ್ಪಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 13.89 
[3 [3 | ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕಿರ ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓರೆಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಷಗಾರ 669 
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ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
p) 3 


ಮಕೂರು ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಕೂರು ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಾರ್ಧಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಕೂರು | ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಮಕೂರು | ತುರುವೇಕರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಯಲಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.25 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಮಕೊರು ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕೊತ್ತಗೆರೆ-ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಮೆಣಸನಹಳ್ಳಿ, ತಿರುಮಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಬೋರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 

ಮೂಲಕ ಕನ್ನಗುಣಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಕೂರು ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಾಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 

ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುಮಕೂರು ಗುಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 

kd ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಿದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿ.ಮೀ 15.50 ರಿಂದ 16.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ನಿಟ್ಟೂರು- ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ.ಕಿ.ಮೀ 12.33 ರಿಂದ 12.95 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SN NN NN 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ರಾಹೆ-3 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಪಾಲನಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಹೆ-33 ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 2.61 ರಿಂದ 3.61 ರಸ್ತೆ 


ಮಕೂರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಟ್ಟ 


mie 
2 


eee 
y 
p 
g 


(8 


(l 


WIENEEECEE 
[| 


3 


83.83 


ENE OEONE 
EEE 
I 


೪ 9.40 ರಿಂದ 10.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
EN EN 5 
- ಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ !7. ದ 17.80 ಕಿ.ಮೀ ಸೆ 
ತುಮಕೂರು ರಾ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ - ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 17.50 ರಿಂದ 17.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) . 
3 \ 'ರಸೆ , py ಎನಿ, ಸಣ್‌ K K 
1 ತುಮಕೂರು ರಾ ರಾ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತರೂರುಗೇಟ್‌, ಜುಂಜಪ್ಪನಗುಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊರಟಗೆರೆ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.30 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀ 74.78 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


' pe ಸೆ ಸೆ ಸರಪ 
ಮುಕಿ | ತಾ। ಅಂದ್ರಗಡಿ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ 


62.25 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[2 _ B 
pe ಸ್ಟೆ ಖಿ py ' 1 
ತುಮಕೂರು ರಾ ಶಿರಾ ತಾ॥ ಹೆಂದೊರೆ ಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ ಶಿವನಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.40ರಲ್ಲಿ ಪೈಪ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 334 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
- pe pel ; 
ತುಮಕೂರು ಪಾವಗಡ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾವಗಡ - ಹಿಂದೂಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಜಾಜೂರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 156.88 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.20 ರಿಂದ 13.30 ರವರಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ದೊಡ್ಡಯಲ್ಯೂರು, ದಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಲಾಪುರ, ಅಡವಿನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ತೆರಿಯೂರು, ಕಡಗತ್ತೂರು ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 16.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.30 ರಿಂದ .13.40 ರವರೆಗೆ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಧುಗಿರಿ ಶಾ. ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಮಲಾಷುರ, ಗೊಂದಿಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೀವಪುರ, ಅಮರಾವತಿ, ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ. ಚುಂಚೇನಹಳ್ಳಿಯೆಂದ ಐ.ಡಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪುರವರ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ 11.20 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ 


ತುಮಕೂರು | ಮಧುಗಿರಿ 


A 


[aA WwW 
te 


EN NN 


TT 
——— 
ತಾ 


[7s 


ಒಟ್ಟು 
ನಿವ್ಗಳ ಒಟ್ಟು - ಮಧುಗಿರಿ 
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಬುಂಢಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ`ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು'ಸಿ.ನಿ. `ಚರಂಡ`ನಿರ್ಮಾನಣ'ಕಾಮಗಾರ- 


67|3 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳುಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್ರ ಜಿ _ ಬ ಸ್ವ ಬಳು 


ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


40.00 
24.27 
13.50 
5.768 
12.58 


EEN NS RESETS SSS SEE SEN PLN 
ಸೂರು 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳಿಯೂರು ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


y 
8 


711 p 3 
68 | 4 ಮೈ ನಂಜನಗೂಡು 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 


| 
[23 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮತ್ತ ಸಕಾ ನರ್ಷಾಣ: 
೪ 


ಸೂರು 
ಸೂರು | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 


ಮೈಸೂರು | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 
ಮೈಸೂರು | ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 


ಟಿ.ನರಸೀಪುರ" 


ಮ್ಸೆ 


ESET 
(2 


ಶಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ; ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ; ತ'ಲಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[9 w [ey [3 


ತಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾ; ಹುಣಸಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮೆತ್ತು ಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . 
7 ವ 


ನಿಷ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಮೈಸೂರು 263.29 
ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗ 


ಬ a 
aM pS 


ಪಿಠಶಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಲಾಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ. : ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


sa 
& 
[sy 
a 
[28 _ 
ಚ್ಛಿ ಢಿ 
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ಯೋ 


§ py 4 pe 
ಕ್ರ ಕ್ರ ಅಂದಾಜು 
3 ಸಂ ಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 

ಕ £ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 ಖಿ 


ಜಿ 
ಮೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ [ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ [ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಒಟ್ಟು 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರಿಜಾಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


. | ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಹುಣಸೂರು [ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಚಿಕ್ಕಹುಣಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಆನೆಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ(ರಾ.ಹೆ.-33)' ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 220.25ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ [ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸತ್ತಿಗೆ ಹುಂಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ/ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
KC) ಹು ' 3 ಒಟ po 
ESS TEESE ETE 
ನಿಪ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಹುಣಸೂರು p 340.12 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ f AEN 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ 


ಚಾಮರಾಜ 
sii 
ಚಾಮರಾಜ 
19.00 
i 
ಚಾಮರಾಜ 
19.42 
lk | | 
ಚಾಮರಾಜ - 
ನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಎಂಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 19,00 
ಚಾಮರಾಜ 
ಳ್ಳೇಗಾಲ 


ನ 


[2 ರೀ | 
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ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
Hs 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಳ್ಳನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ 
94 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಯನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟಾ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಂದಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


bp 
~d 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡ್ಸಾಕೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


fr fr 


ಒಟ್ಟು 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಚಿರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ 


ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಾಮರಾಜ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ದೇಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ i ೫ ದ ಣೆ: Fs 
ನಗರ i ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸನ್‌ - 
- =e 
ಟೂ [2 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕು ಅಂಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


gy 
9 
& 


ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿಗೆ ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ ಬೆಳತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.490 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ' ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಬೀದಿರಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು ವ 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಆನೆದೊಡ್ಡಿ. ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗೆರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು. 
ಮದ್ದು್ದ್ನಾರು ಎನ್‌.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, 'ಕೀಳಘಟ್ಟ ಅಣ್ಣೆದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ' ಯಡವನಹಳ್ಳಿ. ಕಾಡೆ |. ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಜೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ 
ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ,-84 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೌಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಕ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ” ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಡ 
ಮಂಡ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಪಾಂಡವಪುರ ಠಾ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನಕುರುಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ "ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾಳಿ-ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಸ:1.05 ರಂದ 130 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 
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ಲಿಗೆ 5054-04-337-0-01-135:ವಿಶೇಷ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ -ಪರಿಶಿಷ್ಟ'ಜಾತಿಉಪ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ"ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ:ಯೋಜನೆ ': 


| ಅಂದಾಜು 
ತಾಲ್ಲೂಕು " ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಡ್ಯ 
ಡ್ಯ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ; ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಠದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಗದ್ದೇಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶೀಳನೆರೆ ಹೋ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು; ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಖೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶೀಳನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ತುಳಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ವಳಗೆರೆಮೆಣಸ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


EN 
15 ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು - ಮಂಡ್ಯ 


ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ, 4.20 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಠಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಶ್ಯಾನೆಗೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ಹಂದಿಜೋಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕರಡೀಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಉಂಡಿಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಿ.ತಾಂಡ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 


'ಹಾನನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ” ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕ್ರ ; ಅಂದಾಜು 
mA ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
| ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


EL SRR SR. 3 p 


ಜೇಲೂರು ಹಾನನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಲಚಾಯಿತಿ ಶಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹ೦ದಿಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 7 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಸನ ಚ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ-ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 80.87 
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ಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 14.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5415 


ಹಾಸನ ನರಸೀಪುರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಂದಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಸ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 19.85 


[oN 
tw 
[ 


— 
[7 
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ನ ನರಸೀಪುರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. . 9.00 


pe 
Kd 
ಕೂ 


ಬನ್ನು 


pe] 
FO SF SS BLS ನ್ಯಾ ನಾ 
[Se | 


ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು (ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ) ' 4782.51 


'ಕಾಮಗಾರಯ ಹೆಸರು ' 


R 3 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ . . | 


ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 


ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ನಿವಳ ಒಟ್ಟು 
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ 


ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ - ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಗಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಗಾರಿ. 


ಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು ಳಿ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹನುಮಾಮರ ಕಾಲೋನಿ ನೇ . . | 

ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ | ಮೌಗಡಿ ತಾ ಹೋಬಳಿ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಎ: ನಿಯಿ: ನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 120 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ. , \ 

ರಾಮನಗರ | ಮಾಗಡಿ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಸಾರಾಯಣಮರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 0.00 ರಿಂದ 0.20 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


2 . ಒಟ್ಟು 
' ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ - ನಿಪ್ನಳ ಒಟ್ಟು 


' ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ 
ಮನಗರ ಕನಕಪುರ "ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 'ಕಬ್ಬಾಳು-ಹೊನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಸಲಾಪರದ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಮರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇರುಳಿಗರದೊಡ್ಡಿ 
ಕು (ಪವಿಲ್‌ಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ 'ಕಮೀ ನಿಂದ 1.0 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು : 
ರ್‌ ಬ್ಯ ಜಿ 


| 
| | 
| 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


MEE ಗ್‌ 


s 3 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿ( ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ್ಯ ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ರಾಮನಗರ - ನಿಪ್ನಳ ಒಟ್ಟು ' 81.74 
ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ॥ ಹೊದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೀರತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.57 


[1] ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು 
[2] ees ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ol} 


ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೆ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಕಾಲೋಭಿಯನ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


- ಒಟ್ಟು 6.57 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥ ಮುದುವಾಡಿ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ” 
ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾ॥। ಮುಡಿಯನೂರಿನಿಂದ ಕೊಲಬೇವಿ, ಪಾಕ್‌ ಕೊ0ಡತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬ್ಲಿಕಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಫಂಗನೂದ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 15.00 
. ಕುನಿಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ " 


- ಒಟ್ಟು 39.46 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಜೊಡ್ಡೂರು ಕರಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ p "| 


ಕಾಮಗಾರಿ. 133617 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 133615 


Fp 
|} 


ಪಾತ 


ಒಟ್ಟು ” 1315 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಲ್ಲಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು i 23.00 
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ಅಂದಾಜು 
ನೊತ್ತ (ರೂ, 
ಅಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ 


ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-09 ರಿಂದ ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ, ಮೇಳ್ಕಾ, ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಚ್ಛೋದನಹಳ್ಳಿ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಚೇಪಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಮಾಕಲದಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಟ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಡ್ತಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಾಚಾವಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ದೋರಣಾಲನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಒಟ್ಟು 
ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಶಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[3 x 


ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಮಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲಗದರೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


27 ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ನಿಚ್ಛನಬ೦ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಒಟ್ಟು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಪಲಿಚೇರ್ಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ನಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಂಕಟಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


[7 
= 


ಒಟ್ಟು 
| 9 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು 


1-136. ವಿಶೇಷ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನ್ನೆ-ಗಿರಿ 


4 . 
% 5 K ತಾಲ್ಲೂಕು } ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
9 ಲಕ್ಷಗಳ) | 
T]1] 2 | 3 5 7 
NN SN ಪವನ ನಾ 
31 ತುಮಕೂರು | ಚಿನಾ ಹಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-150(ಎ) ರಿಂದ ತೂಬರೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 66.72 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
32 ತುಮಕೂರು | ಚಿನಾಹಳಿ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರ, ಅಂಬಾರಪುರ, ರಾಮನಗರ ಮಾರ್ಗ ದಬ್ಬಗುಂಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.65 ರಿಂದ 8.50 3418 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
NN ಬಟ್ಟು 10030 
33 | 1 | ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕರೆ | ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣಿಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.95 
2 | ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕರೆ |ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) 10.42 


ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರಸರಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಮಕೂರು | ತುರುವೇಕರ | ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಡ್ಗನಘಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಒಟ್ಟು ' 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ರ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಕಂಪಲಾಪುರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


34 

[9 |S 

[36 [« | mas | ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
—— 


38 ತುಪುಕೂರು | ಕುಣಿಗಲ್‌ 


ತುಮಕೂರು ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಪುರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


F 1 [7 
k \e 


40 ತುವಕೂರು | ಗುಬ್ಬಿ ಸುನ್ಪ ತಾಗ ನಿಟ್ಟೂರು ಹೊಸತರ ರಯ ಮೇ 12೨5 ರಂದ 333 8ಮಾ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 ಒಟ್ಟು 
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ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ರ 15 ಅಲದಾಜು 
ol ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಸಂ |ಸಂ $ ತ್ರ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 |1| 2 3 5 7 
ಳೆ ನ f 70ರ | ಪರನ ¥ ಸೆ 
51 ತುಮಕೂರು ಮಧುಗಿರಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.70 ೦ದ 3.90 ರವರೆಗೆ ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 22.58 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಮಃ . ರಾ.ಹೆ. ಭಳ, » » » » » » ಸಹಳ್ಳಿ, » 
51 ಹಿಮಾಯ ಮಧುಗಿರಿ ಧುಗಿರಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ನಿಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಹಂದ್ರಾಳು. ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಕಾಪುರ, ಇಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವೀರನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ, 6.00 
ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡ್ಲಾಪುಧ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[8 
[sy 
pl 
“ಈ 
8 


u 
[a] 
pt 
2 
8 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳುಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ದಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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| ಟಿನರಸೀಪುರ | 3. ನರಸೀಪುರ ಠಾ; ಸೇನಾಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 14.06 
ಒಟ್ಟು i 3639 |. 
EE ಹುಣಸೂರು ಎಭಾಗ 
ಪಿರಿಯಾ ) 
ಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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1 } . ಒಟ್ಟು 


ಹೆಚ್‌.ಡಿ. 4 
ಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಗುಂಡಿಯಿಂದ ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಹಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ" ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಗುಂಡಿ ಹಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರೋಗನಿಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
1 ” ಇಟ್ಟು 
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ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನೂರಿನಿಂದ ಉದ್ದನೂರು .ಜಿ.ಕೆ.ಹೋಸೂರು ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಮ್‌ ಪಜ ಘಾಟ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದನೂರು ಗ್ರಾಮ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಕೆ. ಹೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ನಗರ ನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೋಠಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
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ಜಿಲ್ಲೆ ತಾ 
2 » 
ಪಾಂಡವಪುರ , k ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಸೀತಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಠೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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' ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಠಾ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಕ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸು 


ವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ 

್ಯ ರ್‌.ಪೆ ) ಸ್ವ ಶ್ರಿ ಸತ್ತು 

§ ) ಕೈತನ್ಸ್‌ ಪೇಟೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಮಂಡ್ಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.44 


೫ 
~2 


E 
[3 
a 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


aE ವಾ ವಾ 


| 3044 7 
FE 
| 056 
ನಿವ್ಧಳ ಒಟ್ಟು - ಮಂಡ್ಯ y 
ESS 
REE 


| 89 | ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಬಾಣಾವಾರ ಹೋ॥ ಚಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-206 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿೀ(ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 37.56 . 
| 90 | ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಗಾರ. 19.68 
ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ' ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕಸ್ತೂರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಒಟ್ಟು 59.87 
|1| ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀತ್ತೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಶೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 14.67 
ಸ ಒಟ್ಟು 14.67 
93 1] ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 8.50 
ಃ : 
| ಚನ್ನರಾಯ 
ಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್‌ ಪುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 
w 
ಚನ್ನರಾಯ 
95 |3 ಹಾಸನ gi ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 


54-04-337-0701-136: ವಿಶೇಷ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಗಿರಿಜನ;ಉಪ: ಯೋಜನೆ; ಅಡಿ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ: ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ... 


2021-22; ನೇ:ಸಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


5 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಪುಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


TT ಷಾ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಜೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- - ಬಣ್ಣಾ 
ನಿವ್ದಳ ಒಟ್ಟು - ಹಾಸನ. | 


ನಿವ್ನಳ ಒಟ್ಟು (ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ) 


2152.85 
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ಸುನುಬಂಧ- $ 


” * ಅನುಂದೆ-1 (1) 
ಕೇ ಕಾಂತರಾಜ್‌ (ಒವಿ೦ಎಲ್‌) ಸ್ಠತಾಯ ಸಂಸ್ಥರಡು) ಇವರ ಡುತ್ಳಡುರುತ್ನಾದ ಪತ್ನೆ ಸಂಪ್ಯದರಂ 
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ನವ್ಯಕ್ಳ ಸ್ಸ್‌ಕಸ್ಪಹಾ ಲ್‌'ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಹಸ - 
—17-2016-2078) ಪಿ ಸ"*,ಆರ್‌ ಲಿ 
ಪ ರ 300.00 ಶೀ ಎ ಔಷ ಸೂಳ್ಸಿ 


ರವಾ ಮ ಧರ್‌್‌ನಾ 
ಪಾರು ಎಂಗಾರಷೊಬಬಾಂದ ರಾ ರಾವನಾನ ದ ಸುವ ಎವಾ ದ್ನ 
ಫಾರದಕಣ್ಣ) 

Oe | ಹಾಸನೂರ್‌ ಫಾಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಷಫಾತ ವಲಯದ ರಸ್ತೆ ಹಾಮಗಾಲ ಜಾಬ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆಸಿಅರ್‌ಎಪ್‌: ಶೆಎನ್‌ಆಲಂಂಜ-೪೪ 


443.00 ವರೆಂನ ಅಪಘಾತ ವಲಯದ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃ್ಧ 
ಕೆಎನ್‌ಡಿ೦೦೪-7:೫೦2೦ 


| 


{ 
{ 
. 


lil 
( 
ಪ 


i 
i: 
ULL 


ಬಂ.೦೦ 


as To re ನಾ B—Eವಾತಷ್ಠಾ ತಾವ 
| © |ನುಣಸೂರು | 4624 [ಸ್ಧಾರ್‌ ಸ್ಪಾರ್‌ ರಸ್ತೆಯಶೋದಬುರ ರಸ್ತೆ ಅಅವ್ಯಣ ಠಾಮಣಾಲಿ ಮ | ನ್‌ಕಮ್ಠಾ ಮೃನಾರು 
Ss iS STIS HS ge |S [ನ್ಯಾ ಸ್ಯ 
is |r ಕ ಅನ್ನಾ ಎರಾ 
SG ಲ್ಲಾರ್‌ ಸ್ಟಾಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಮುಮಂತಸಡರ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃಣ್ಧಿ ಹಾಮಣಾಲಿ | ooo [ಕವ ಲೂತಮಾರನೈನೂದು 


ಹುಂ | 0 ು SEL SSS SN ES 
ಎಸ್‌.ಖಡ್‌-ಆ6 ಹೊಪೋಟಿ ವೆಂಕಟಗಿಲಿಕೊಂಟಿ ರಸ್ತೆಯ್ಲರು ಯಶವಂತಷೂರ ಗೇಟ ಅಹನಾತ ಸ್ಥಲ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಮಗಾಲ 
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Ak: 
ll 
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ಹುಣಸೂರು ಪಿಲಿಯಪಬ್ಬಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಪಂಚವಚ್ಞ ರಕ್ಷೆ ರಿ.ಬೀ. 32.2೦ ಅಂದ 3ರ50, 
ಜಿ.ಖೀ, 37.72 ಅಂದ 3833 ಕಿ.ಖೀ. ಮತ್ತು 332೦ ಅಂದ 38.2೦ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ದಿ ಹಮದಾಲಿ 


ಪಿಲಯಪಟ್ಟ ತಾಬ್ಲೂತು, ಮೈಸೂರು 


ಡುಂಡ್ಗುಪೇಟಿ-ಯಚಂದೂರು ರಾಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಯ ದುಂಡ್ಸುಪೇಟೆ ಪುರಸಫೆ ವ್ಯಾಡ್ತಿಯಜ ಪೋ ರಸ್ತೆ 
ಅಜವೃಣ್ಣ ಕಾಮಗಾಲ ಜಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಸಿಆರ್‌ಎಪ್‌: ಕನ್‌ಟಲಂಟ-7697 


ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ.ಎಂ. ರಸ್ತೆುಂದ ಮುದುವಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಜಜವೃಣ್ಪ 
ಕಾಮಗಾಲ ಹಿಮೀ ೦.೦೦ ಅಂದ 8.ಮೀ ಇಂ೦ ರವರೆಗೆ 


ರಾಮಸಣರ ಜಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ.೦. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಅರ್ಹಕರಹಣ್ವ ಉಲದ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣು 
ಗುಡ್ಡೆ-ಹನ್ನಮಂಗಲದೊಣ್ಣ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಣ ಹಾಮಗಾಲ ಹಿಖೀ 3.೦೦ ಅಂದ ಹಿ.ಖೀಂ 5.5೦೦ 
ರವರೆಗೆ 


ರಾಮನಗರ ಜಳ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಎಂ. ರಣ್ತೆಂುಂದ ಹುಚ್ಣಮನ್ನದೊ್ಡಿ-ಕೇತೋಹಳ್ವ - 
ಉದುಗಸಯೊಣ್ಣ-ಪೆನ್ನಹಣ್ಟ ಸೇರುವ ಲಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಣ ಹಾಮಣಾಲ &ಖೀ 7.೦೦ ಅಂದ ಕಿ.ಖೀ ಐ.೦೦ 
ರವರೆಗೆ 


ಜಿಕಳ್ಞಾಪೂರ ಜಳ್ಲೆಯ ದೌಲಜದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಎಹ್‌-84 ವಿಂದ್ಭಪ್ಥಲಹಟ್ಟ, ಪಾತನಕಲು। 
ಪೆದ್ದೇನಹಣ್ಣ ಮೊಡಲೊಂದು, ಜಆಕುಂಟಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ನಗರಣೇರೆಡೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಜಿಹಖಲ್ಲಾಪೂರ ಜಲ್ಲೆಯ ರುಣಖಂಡೆ-ಪನ್ನರಾಯನಪಳ್ಞ ರ್ತೆ ಅರಅಪರಣ ಮತ್ತ ಸುದಾರಣೆ ಕಾಮಣಾಲ 60೦೦೦ ಮೆ: ಎಸ್‌.ಖ.ಎಸ'.ಮಾಕಾಲಜಕ 
1771 [6.೦1೦೦ ಅಂದ 6.೦೦ ರವರೆಗೆ - ಕನ್ಸ್‌ಕ್ನನ್‌ ಅಖಿಟೆಡ್‌ 


ನೆಮಗಲ ಐಂದ ಹೊಸಹಳ್ವ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲ ಹಿಮ ಇ.೦೦ ಅಂದೆ 218೦ 5೦೦.೦೦ 


ಪೆಂದಟೂರು ಗ್ರಾಖೀಂಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊಸಶೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆ.ಎಮ್‌.ಎಜ್‌. ರಸ್ತೆ &ಮು 29.೦೦ ಅಂದ - 
40.೦೦ ರವದೆನ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲಿ 6೦೦೦೦ ಕ ತೃಷ್ಣಾರೆಣ್ಣ, ಕೋಲಾರ 


ರಾಮನಗರ ಇಳೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಶು ಹಾರೋಪಣ್ಯ-ಅನೇಕಲ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃಣ್ಣ ಕಾಮಣಾಲ; 30೦೦೦ /! ರಡಾಪತಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಶ್ರಠರ್‌. 
ಕಿಮೀಲ೦.೦೦ ಅಂದ ಕಿ.ಮೀ ಇ.೧೦೦ ರವರೆಗೆ - ಹೆಂಗಲೂರು. 


1 


859 
1897 


ಲಾಮನಣರ ಅಳೆ ಹನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಪು ಕೋಣಿಪಳ್ಣಿ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಈ.ಬೂ ೮.೦೦ ಅಂದ 
ಶಿವನೇಣೌಡನ ದೆ ಸೆಂರುವ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ -3 ಅಂದ ದೊಡ್ಡಗುಆ ವೈಯಾ 
ರರ್ಜಾಪುದ, ಅರಕೆದೆ, ಹಾಗೂ ನಾಯಕಲಾದೊಢ್ರಿ ಸೇರುವ ದಸ್ಷೆ ಅಜವೃಣ್ಣ ಹಾಮಗಾಲ 


ದಾನುನರರ ಇನ್ನಿ ಪನ್ನಷಣ್ಞಾ ಪಾಣ್ಗಾವು ದೊಡ್ಡೆೇನಹಟ್ಟ ೦ಉ೦ದ ಪಿ.ಖುಃ ೦.೦೦ ಅಂದ 1೦೦ ಹಾಗೂ 
ಕಿಮೀ ೦೦ ಅಂದ &ಿ.ಖೀ 7.0೦ ರವರೆದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃಣ್ಣ ಕಾಮಗಾಲಿ 


ಕಿ.ಮೀ:೦.೦೦ ಇಂದ ಬ.೦೦ ವರೆಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿ (ಅಯ್ದ ಫಾಗಗೆಕಲ್ಲ)ಮಚೆವಣ್ಟ 
[ಶಾಲ್ಲೂತು, ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲಿ (ಹಾಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಿ.ಜರ್‌.ಎಫ್‌-ೆ.ಎನ್‌.ಟ-2೦೬-17-19೦8) 

ಎಂ.ಜ.ಎಂ ದಣ್ಷೆಂಬಂದ ಲಫ್ಲೇದೌಡನ ದೊಡ್ಡ ಎಡಗಾನಹಳ್ಣಿದೋಪನಹಳ್ಟ,೫ೀಮಸಹಟ್ಟ ಮತ್ತು 
ಜನಪಕ್ಣ ಇಂದ ನುಣ್ಣವ ರಸ್ತ ಆಡದ ಕಾರಣಾ (ಅಯ್ದ ಫಾಗಗಕಳ್ಲಮವಳ್ಯ ತಾಬ್ಲಕು, 
ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ (ಹಾಪ್‌ ಸಂಷ್ಯೆ ಸಿ.ಆರ್‌ ಎಪ್‌ -ಪೆ.ಎನ್‌ ೪-2೦೬-೮ -ಅಂಂ) 

ಸಿರ ಸಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ ಇಂದ ಜಿಕ್ಚಮುಲಗುಂಡು) ದೊಡ್ಡಮುಲಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ್ಲಮ್ಮನಹಟ್ವ ಹೊಡಿ 
ರಸ್ತೆ &.ಬೀ.೬4 ಅಂದ ಎ೦೦ ರಸ್ತೆ ಅಜವ್ಯಣ್ಣ ಕಾಮುದಾಲ (ಜಿಕ್ಸಮುಲಗೂಡು ದಡ್ಡಮುಲಗೂಡು- 
ಇಮ್ಮನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ, ಅ.ಸರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲಿ. 

'ಪುಂಡ್ಯ ಐನ್ನೂರು ದಸ್ತೆ ಇಂದ ದೆಸೆಣೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಯಾದಹಣ್ವ, ಹನುಮಾನಹಟ್ಟ, ಸೀಹಣ್ಟ ಹೊಡ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಖಿಃ. 27೦ ಅಂದ ಇ.೦೦ರಣ್ಷೆ ಅಜವೃಣ್ಣ ಕಾಮಗಾಲ (ದೆಸೆರೌಡನಹೊಪ್ಪಲು ಸೀಹಟ್ಟ ಹಾಮಲಪುರ। 
ರಸ್ತೆ ಚಿಸರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂತುಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲ. 
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ಶೊಣ್ಣೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚ.ವಿ.ಗೌಡ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತಿಪುಲೆ ಕ್ರಾನ್‌ ವರೆಗೆ ಅ.ಖಂ೦.೦೦ ಇಂದ 470 
ಪರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಣ ಶಾಮುಣಾಲ ಹಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಸಿಆಲ್‌ಎಪ್‌: ಕೆವನ್‌ಆ೧೦-7-೫5ಂ 


ಅಖ್ಯತವರೆನಹಳ್ಟ ಐಂದ ಖಶೆಣ್ಣಹಣ ವಾಯಾ  ನಿಲ್ಲದುಂಡಸಳ್ಟ, ನಸಗಂಟನಹಣ್ವ, ಯೆರಹಟ್ವ, 
ಕುಡುಪಕುಂಟೆ, ರಾಯಪ್ಪನಹಣ್ಟ, ಪಕ್ಕದ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ್ತನಹಳ್ಜದೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾಲ 


&ಮಿ 3.೨೦ ಏಂದ ಕರರ 


Wil 


ಶೋಲಾರ ಜಳ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಸಿವಾಸಪೂರ ತಾಲೂಕಿಸ ಅ.ಬ.ದ್ತೆಬುಂದ ಎದುರೂರು-ಹೋಟೂರು, 
(ಯೆಲ್ಲೂರು ವಾಯಾ ವಾಗಲಹಣ್ವ ವಲಗೇರನಹ್ವ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಾಮಣಾಲ (ಅಯ್ದ ಫಾಗಗಚು) 


ಕಂದರ ದತ್ತ ಮೊರ ರಾಮಾಭದರ ಕರರಂಬ ಅಡಡಾಯುಂಗ್‌ ಣ್ಣ ೨.ಬಂ೦೦೦ ಅಂದ ೮೨9 
ಲೆ ಅಜವೃಣ್ಣ ಕಾಮಗಾಲ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಹು ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ. 
ಹುಲ್ಲಹಣ್ಣ ಜರೂವಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಡ ಅಲಿಯುರ್‌ ಅ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಖೀ.3೦೮5 ಅಂದ 626 ರಸ್ತೆ ಅಜವ್ಯಣ್ಣಿ 
1997 _ | ಠಾಮಣಾಲ ನಂಜನಗೂಡು ಶಂಡೆಗಾಲ ಜಿನ್ಥಣ್ಟ ಅಡ್‌ಖಾಂಬ್ಬುಂಗ್‌ ಅಂದ ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ. 
ದಾರಾ 
NEN ENS 
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ag 


ತಲಕಾಡಿ-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಲೆಸಾಲು ಕಾಲಖಸವನಹುಣ ಮಾರ್ಣ ಮುಡುಕುತೊರೆ ರಸ್ತೆ ಇಂದ ಟ. 
ಮೆಗದಹಚ್ಟ ಹೊರಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಿ.ಮಃ. 325 ಅಂದ 7೦ ರಸ್ತೆ ಆಣವೃಣ್ಣ ಠಾಮದಾಲ ಟ.ನರಸಿಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕುಮೈಸೂರು ಲ್ಲ. 

ತುರುಧಿನೊರು ದರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ ಅಂಕನಹಟ್ಟ ಹ.ಬ೭.೦.೦೦ ಅಂದ 4.೦೦ ರಕ್ಷೆ ಇಂವ್ಪೂ 
ಹಾಮಗಾಲ ಅ. ನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ. 

ಜಎಂ ರಸ್ತೆ ಇಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಶಲು ಹೆಗ್ಗೊರು ಕೆಂಪೆರೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಖುನಸಿಕಾಯತ್ತನಹಣ್ಯ ಮಾರ್ಗ 


ದೊಡ್ಡಮುಗುಡು ರಸ್ಷೆ &.ಬುಂ.೦.೦ ಅಂದೆ 17೦,58೦ ಅಂದ ೧.37೦.3೦೦ ಅಂದ 468೦.69 


ೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಮಂಡ್ಯ ಅಭ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟಿ ಇಂದ ಬಂಡಿಹೊಚೆ ರಸ್ತೆಯ ಹಿ.ಮೀ.೦.೦೦ 
ಇಂದ ಕಿ.ಮೀ೪೦.೦೦ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಅವೃಣ್ಣಿ ಹಾಪದಾವಿ (ಜಾಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಆರ್‌ ಎಫ್‌-ಪೆ.ಎನ್‌ ಟ- 


ತೂಜಸಕೆರೆ ಮದ ಇಂಡುವಾಚ ಸರುವ ಎಲೆಚಾಹನ ಹಣ್ಟ ರಸ್ತೆಯ &ಿ.ಖೀ.೦.೦೦ ಇಂದ 1೦೦ 
ವರೆಗ "ರಸ್ತೆ ಅಅನ್ಯಣ್ಣ ಕಾಮಗಾಲ(ಹಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಆರ್‌ ಖಫ್‌-ಜೆ.ನ್‌.-2೦೫೬-7-2೦೧೧ 


ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-8೦ ಮಾರ್ದ ಕೊಸನಾಸೊರು ಹೊನಾನುಷುರ ಹೊನಸೂರುಪಾಚ್ಯೆ ಕಿ.ಖೀ.೦.೦೦ ಅಂದ 
5.0೦ ರಸ್ತೆ ಆಜವೃಣ್ಪ ಹಾಮಗಾಲಿ ವರುಣ ಪೊನ್ನ್ವಟುಷೆನ್ಟಿ ಸಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಸ್ಲೆ 


ರಾ ತೆದ್ದಾಂರಾ ರ ಜಿ.ಖೀ.38.00೦ ಲಂದೆ «೦೦ ವರೆಣನ ಜಚಣಣರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ 
ನಾಲ್ದು ಷಥದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಧ ಕಾಮಗಾಲ ಹಾಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಸಿಆರ್‌ಎಪ್‌: ಹೆಎನ್‌ಟಖಂಜ- 
72೦34 


ಹಾಮುರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲಿ ದುಲಡ್ಗುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂನಿಸ ಖೊಮ್ಮನಹಣ್ಣಂಖಂದ -ಖೊಮ್ಮಲಾಪುರ ವರೇೆಣನ। 
ಕಿ.ಖೀ7.40 ಅಂದ ೪4೦ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಆಣವೃಲ್ಣ ಕಾಮದಾಲ ಜಾಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಸಿಆಲ್‌ಎಪ್‌: 
ಶೆಎನ್‌ಆಂ೦'-17:2೦4೦ 


ಏನ್‌.ಎಜ್‌-ಎ೧ ಅಂದ ಜದರದೂಡು ರಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಗ ತಾಂಡವಪುರ ಎಚ್ಚದಾಲ, ಮರಚೂರು 
'ದೊದ್ದನಹುರ ರಣ್ಷೆ &.ಖೀ. ೩.೦೦ ಅಲದ 5.೦೦ ಮತ್ತು 8.೦೦ ಅಂ ಒ.2೦ ರಸ್ತೆ ಅಜವ್ಯಣ್ಣಿ ಕಾಮದಾಲ 


ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಹನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಹ್‌-2೦೨ ರ ತುಂದಾಣಿ- ರಾಂಷುರ-ಐಸವನ। 
ಬಸ್ಸೀಹುಷ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧ ಹಾಮಗಾಲ 


ಐಸ್‌.ಎಜ್‌.-33 ಇಂದ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಶು ಬುಂದರ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಲೀಪುರ-ಮಾದೇಗೌಡನಹೆಂ& 
ವಿಲ್ಛೆಹ್‌ ಹಿ.ಮೀ.೦೦ ಅಂದ ೦೦ ಮತ್ತು 132 ಅಂದ 160 ರಸ್ತೆ ಅಅವೃಣ್ಣಿ ಕಾಮದಾಲ ವರುಂ 
ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ.ವರುಣ ಹೊಪ್ಸಟುಹೆಸ್ಟಿ ಮೈಸುರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಅಲೆ. 


ಡು ಎಸ್‌.ಟ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ದೊದ್ದತವಲಂದೆ ಜೂಡಿ ರಣೆ ಜ.ಲೀ.15೦ ಅಂದ 15.೦೦ ರಸ್ತೆ ಅವೃಣ್ಣಿ ಹಾಮದಾಲ। 36೦.೦೦ ಸನ್ಸ್‌ 
2051 ಎಂಎ ಎಸರು ಕೊನ್ನಬಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲಾನು ಮೈಸೂರು ಕ್ಲಿ. ಮನೂರು 
ದೂರ-ಉದ್ಭುರು-ಹುಲ್ಲಹಣ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.0೦ ಅಂದ ೦೦ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್‌ ರಾಮ್ದುದ ಏಳ್ಯೆಜ್‌ ರಸ್ತೆ ು k ಫಂದಜೂರು 
2053 [ವೃಣ್ಣ ಠಾಮಣಾಲ ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎಪರುಣ ಕೊನ್ಹ್ಯಟುಹೆಣ್ಣ ಸಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಲ್ಲ. 
'ಕಲ್ಬುಂದ-ಕಮಹಳ್ಣ--ತರದೂರು- ದೆವನೂರು ದಣ್ಟೆ ಇಂದ ಕರೆಷುರ,ಕಾರ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಜ.ಜ-57 ಜೂಡಿ 
ಮೈಸೂರು 2೫58 [ರಕ್ಷೆ ಕ.ಖೀ. 4೦೦ ಲಂದ 8.40 ರನ್ಷೆ ಅಜವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲ ಎಂ.ಎಲ್‌.ಎ.ಪರುಣ ಹೊನ್ನಟುಹೆಖ್ಸ ಮೆ: ಮೀಸಾ ಅಂಡ್‌ ಸನ್ಸ್‌, ಖೆಂಗಟೂರು 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲಿ. 
ಾಮುನಗರ ಅಳಿ ಪವತಮದ್ಲ ಪಾಲರು ನಂಗಾರಸನರೊಂಟಿ ಬಂದ ಕ್ರೀ ಎಂಡೆ ಐಸವೇನ್ವರ 
ದ ಗಾಣ [ರ 
ಈ ಅರ್‌ ಹೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಧಫಟ್ಟ ಇಂದ ಚೆಣ್ಣನಾಯಕನ ಈೊಪ್ಟಲು ಕಿ.ಮೀ.೦.೦೦ ಇಂದ 2.7೦ 
ಕ.ಮಾ ಪರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಆಜವ್ಯಣ್ಧ ಹಾಮಣಾವಿ (ಜಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ ಎ್‌-ಫೆ.ಎನ್‌.ಟ.-೦೪8-17-2೦61 
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ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖೂಕನ ಕೆರೆಂಂದ ಮೊಡೂಲು ಸೇರುವ ಎಸ್‌.ಎ. ರಣ್ಷೆಯ &.ಮೀ.೦.೦೦ 
'ಇಂದ 3.೦೦ ವರೆಗೆ ಅಕ್ಷಿಹೆಪ್ಬಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಲ್ದಾಣ ರಣೆ ಆಜವೃಣ್ಧ ಹಾಮಗಾಲ (ಜಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ 


ವಫ್‌-ಜೆ.ವನ್‌..-2೦೬-7-2೦೮2 


ತಂಲಸನ ಪಾವ್‌ ಮಂಡ್ಯ ನಯ ಮ್ಯಾ ಪಾವ ನಷ ಮಾವಾ 
ಜಟ ರಕ್ಷೆಯ ಕಿ.ಖೀ.೦.೦೦ ಇಂದೆ ಕಿ.ಬೀ3೦.೦೦ ವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಅವೈದ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲ (ಜಾಪ್‌ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ.ಆರ್‌ ಎಫ್‌-ಹೆ.ಎನ್‌. 2-2೦೮-0 -2೦63 


ದಾ [pg [| 
ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹಳ್ಳ ಹೆನ್ಜರೆ ತೊರೆಮಾವು ಹಿಮ್ಮವು 8.ಬ. 18೦೦ ಅಂದ ೦೦ ರಸ್ತೆ ಇಣವ್ಯದ್ಧಿ ಫಾಮದಾವಿ 2 
ಎಂ.ವಲ್‌.ಎವರುಣ ಕೊಸ್ಹಟುಹೆಸ್ಟಿ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಹು, ಮೈಸೂರು ಒಳ್ಳೆ. 


ಮ ನಾಯಿ ಹು ಅರ್‌ ಅನ್‌ವ ಕರಿವುವ ನನ 
ಕಿ.ಮೀ. 98೦ ಇಂದ ೪೦ ಮತ್ತು ಒರಿ ಅಂದ ಬರ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 
ಎಂ.ಎಫ್‌.ಎವರುಣ ಕೊನ್ಪ್ಯಟುೆಸ್ಟ ಮೈಸುರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ. 
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ಮಾ ಮಾ ಕುರುಖಲಹುಂಡಿ, ಟ. ಬಣ್ಟಹಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ 
ಮಾದಹುರ- ತಲಪಾಡು-ಹರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೂಸ್ಟ್‌ ಹೊಡ ಲಸ್ತೆ ಕಿ.ಬಂ.೧6೦ ಅಂದ 4೦ ರಕ್ಷೆ 
ಅಜವೃ್ನಿ ಹಾಮಗಾಲ ಟ.ಸರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂತುಮೈಸೂರು ಜಳ್ಗೆ 


Se ನಾನಾ ಭಾವಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಟನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೈನೂರು ಜಲ್ಲೆ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಂ.ಎಂಪ್ಪಿಜ್ಞ ರಸ್ತೆ ಇಂದ ಕುಂಟನಹಣ್ಟ, ಮೆಗಲಹೊಡ್ಡಲು ಕಣ್ಣಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೆತುಪುರ 
ಖಮ.ಖಲ್‌ ಹುಂ ಪ.ಮೀ. ೧7೩355 ಅಂದ 4.6೧(ಕಿಜಿಟನಹಟ್ಟಿ-ಹೊಡ ಲಪ್ತೆ ಹ.ಮೀ.೦.೦೦ ಲಂದ 


ಕಣ್ಣಪುದ ರ ಅಸರನಿಪುರ ಶಾಲ್ಲೂತು,ಮೈಸೂರು ಬಲ್ಲ. 


1 ° 7139 


ಡಿ.ಹೋ 


ಜ್ಞ 


87 


ಹೆಹಸುವ 

ಜತ್ರದುರ್ಗ ತಾ। ಫರಮಸಾಗರ-ಜಆಹೊಂಡು ಮತ್ತು ಫರಮಸಾಡರ-ಜದರಣೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದ ಫಾದಗಕಣ್ಣ 
1780 [ರಸ್ತ ಆವೃಣ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾಲಿ. 
4710 ಹರಪನಹಣ್ಯ ತಾ: ಹುಷ್ಣಂದುರ್ಗ - ಹಿರೆಮಾಗಕೆರೆ ರಸ್ತೆ &ಿ.ಖೀಃ. 4.೦ ಅಂದ 1೦ರವರೆಗೆ 


ಳ್ಞಿ ತಾ: ಹೆಹ್‌.ಎಂ. ರಸ್ತೆಬುಂದ ಅತ್ತನಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಜಿರಸ್ತಹಟ್ಟ, ಗುಂಡಗ್ರೂ, ತಲವಾಗಲು। 
ಕಿ.ಮೀ 45೦೦ ಅಂದ ೮.೦೦ರವರೆದೆ ಗುಂಡದ್ರೂ ಬ್ವಮ ವ್ಯಾಡ್ತಿಯಜ್ಞ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ೦.೦೦ 


ತಾ॥ ಗರಗ-ಬಣ್ಣಿಗೆರೆ ದೇಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ವಯಾ ಗರಗ, ತಂಡಗ, ಹುರುಖರಹ 
1779 |oಖರೆಂಣಾದುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿ.ಲೀ. ೦.೦೦ ಅಂದ ೫60೦ ರವರೆಣಿ ಅಯ್ದ ಫಾಡಗಚಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಣವ್ಯಣ್ಣ 


EK: 


[CONDOM 


gp 


[iS 


1914 W 


ದಾವಣದೆರೆ ತಾಃ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌ ಣೆಜ್‌. 15೦ &.ಮೀರ,೦೦ ಮದ ನಿಮ ಎನಿ 
ರವರೆಗೆ p 


ದಾವಣಿದೆರೆ ತಾ। ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಳಲು ರಕ್ಷೆ ಎಸ್‌ ಹೆಜ್‌. ಬಂ ಪಮ ಎಂದ ಎಮ 800೦೦ 
8.೦೦ರವರೆಣಿ i 
- 758 ಜಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಃ ಪಶ್ಚತೆರೆ-ಮೈಲನಹಳ್ಟ-೬ಖಳಾದುರ ರಸ್ತೆ &.ಖೀ. ೧.೦೦ ಅಂದ 46380 ರಪಡೆಣಿ 4೦೦೦೦ 
1758 [ಸಿಯ ಅಯ್ದ ಬಾಗಲ ರಸ್ತೆ ಅವಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮರಾಲ 4 
1759 ಜಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ॥ &.ಮೀ 4.೦೦ ಅಂದ ಪಿಜಾಪುರ ಉಜ್ಜಯನಿ ಮಾರ್ಗ ತುರುವನೂರ್‌ ರಸ್ತೆ ಪರೆದೆ. 
ಹಚ್ಯತೆದೆ ತಾ॥ ಖರಾಸಾಜಹಟ್ವ-ಪಾಜೂರು-ಓಖಳಾಪುರ ರಕ್ಷೆ &.ಮಃ. ೦.೦೦ ಅಂದ ೨365೦ ವದೆಗೆ 60೦0 
1760 ಅಯ್ದ 'ಭಾಗಗರಣ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಜವ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಹಾಮಗಾಲ. 4 
1714 ಹನ್ನಣಿ ತಾ: ನಲ್ಲೂರು ಅಂಗದಚ್ಟ ಹದಸನಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ೨.ಬಂ. ೦.೦೦ ಅಂದ 7.೦೦ರವರೆಗೆ ಅಜವೃ್ಣ 
ನನ್ಯ ಪಾ ಪಾವ ಹಾಮಾನಾ ವಾನ 
1794 ಅಜವೃತಿ 4 
MR ಧಾಷಾರರ ಎನಿ ನಾನ್ನೂ ಎ ನಾ ದಹಾದ ಹಾನ್‌ ಮನಾ MU 
179 ಲಣ್ಷೆ ಆಣವೃಣ್ಧ ಕಾಮಣಾಲ. 


'ಬಿಪ್ರದುರ್ನ್ದ ತಾ ರಾಹ್ಮೀಯ ಹೆದ್ದಾಲ-೦4ರ ಕಿ.ಖೀ 7.೦೦ ಅಂದ ರಾಮಹೋಗಿ ಹಟ್ಟ ವದೆಣೆ 
2017 


ಮಾರ್ಗ ಡ,ಎಸ್‌, ಹಚ್ಚಿ, ದ್ಯಾಮಷ್ಣನ ಹಟ್ಟ ಕನಾವರಹಣ್ಟ, ಹಾಯ್ದಲ್‌ ಕಿ. 1೦೦ ೮ಉಂದ ೧8.೦೦ 


ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಅ ರಕ್ಷೆ 8.೨೦17೦ ಅಂದ ೨೦3೨೦ ರವರೆಗೆ ಅಂವ್ಯಣ್ಧ ಹೊನಡುರ್ದ ಾಲ್ಲಾಮು, 20೦೦೦ 

ಜಿತ್ರದುರ್ದ ಜಲ್ಲೆ 

, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾ॥ತಲೀತೆರೆ ಹೊಸದುರ್ದ ಏ ಐ ಹುರ ರಸ್ತೆ ಎನ್‌. ಫೆಡ್‌ ೩೩ ನಮಾ ಎ೦ ಎದ 

1617 ‘5200 2೦೦.೦೦ 
ದಾಮಸೋಾಷ್ಟಾಾಂದ ನಣ್ಣವಾಲದವರೆಗೆ ಹಿ.ಖುಃ.೦.೦೦ ಅಂದ 7.೦೦ ಹಣ್ಣತೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಶು, ರಣೆ 

1761 R - 8೦೦೩ 
ಅಜವೃಣ್ಟ 
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OE 
FE 
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ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ -2 ರ ಹಿ. ಖೀ ೮85೦ ಅಂದ 233.50 ಪದೆ್ಗನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಯ್ದ ಭಾದಗಳಳ್ಲ 
ರಣೆ ಸುರಷ್ಷತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
Th ಪೆಟ್ಣದ ಮಳ್ಲೇಜ್ಞರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಯಾ ಹಿರೇಹಡಗಅ- ಎಂಎಂ ವಾಡಾ ರಸ್ತೆಯ 


1728 [ಯ್ಯಥಾಗರರಣ್ಲ ಅಣವ್ಯಿಪೂಿಸುವುದು. 


EEE 
HHL 


ಹ್‌ ಬ ಹಳ್ಳಿ 1729 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲಿ -೩5 ರ * ಬುಂ 35೦೦ ಅಂದ 37.0೦ ವರೆಣನ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪತುಷ್ಣಶ ದಸ್ತಣೆ NR 
2 | ನ ರ ರಾ ಯ 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ -ಚ ಐಂದ ಸಿಡುಗುರ್ತಿ ವಯಾ ೧ರೇನಹಳ್ವ ಹ. ಖೀ ೦.೦೦ ಅಂದ 85೦ ರ 
1755  [ಫ್ರರೆಂನ ಹುಅತುಂಟಾ, ಕಾಟನಶಂಐ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದ ಖಾರಗಚಲ್ಲ ಅವ್ಯದ್ಧಿಡಣಸುವುದು. 


7 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ “1 ಅಂದ ವಹಿ ಪಾರ್ಡರ್ದ್‌ಯಾ ಬಸಾಪುರ &. ಖೂ ೦೦೦ ಅಂದ ೩೦೦ ವರೆಗೆ ಜಿಂ 
1907 | ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಣವ್ಯ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


40೦.೦೦ 


ವರೆಗೆ ಅಬವ್ಯಣ್ಣಹಣಸುವುದು. 


GOLD 
il 
ih 
( 

" 
| 


1677 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲ ಕಂಎ ಅಂದ ತರೂರು ವಯಾ ಫೈಲಾಪರು ರಸ್ತೆ ಹಿ. ಮಃ ೦.೦೦ ಅಂದ ೮.೦೦ ರ 
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F ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹುಳಯಾರ್‌ ಕೇರಳಪುರ (ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 132.60 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ 30666 ಮೆ:ಲಾಡ್ವಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲ್ಯೂಷೆನ್ಸ್‌ 
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೈ. 

ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆಯಿಂದ ಸತ್ತೆಹಳ್ಟ (ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 1೦.೦೦ ರವರೆಗ[| ಸಂ.೦೦ Fl ಅ ಗ 

ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಟ್ಲ ) ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ” Wa 
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Kk] 


ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರೋಡ್‌ಸಿಂದೆ ನರಿಪಳ್ಳಯಂದ ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ 5೦೦.೦೦ ರಂಗೇಗೌಡ 
ತುಪ್ಪದೆಹಳ್ಳ. ಅಳಕೆರೆ. ಕಣ್ಬಳ್ಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರಿಸುಪರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅ.ಎಂ.ರರ೯' 


1791 ಹಾಣೆ ಹಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆಯುಂದ ದಿಡಗ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 5೦೦.೦೦ ಟಿ.ಎಂ.ರಂಗೇಗೌಡ 
1792 ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹರನಹಳ್ಳರಿಂದ ಹಾವಗಲ್‌ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 2೦೦.೦೦ ರೆಮೇಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಠಾರಿ 


ಹಾಸನೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಹರನಹಳ್ಳಿರಿಂದ ಜಾವಗಲ್‌ ರವರೆಗೆ ವಯ ಹಂಡ್ರಾಲು (ಕಿ.ಮೀ. 10.೦೦ 
1793 |6oದ2200 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 300.0೦ ಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಲ್‌ ಹಾಸನ 
| 


[3 


ಆಲೂರು 1828 ಅಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಸನ - ಗೋರೂರು ರಿಂದ ಕಟ್ಟಾಯ - ಹಳ್ಳಖ್ಯೆಲು ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ 3೦೦.೦೦ ರಮೇರ್‌ ರ್‌ ಕೊಠಾರಿ 
ಭಾಗಗಳೆಣ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಥ್ಧಿ ಕುಮಾ 
ಸಕಲೆಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಉದ್ಯಾವರ - ಬೆಳಗೋಡು - ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆ '  ುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ 


[ನಕಲೇಶಮರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಶಣ್ಛರಹಳ್ಳ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆ - ಗೌಡಹಳ್ಳ - ಹೊಸಕೆರೆ - ದೇವರುಂಡ ಕಿ.ಮೀ. 
WM ಮೂಡಿಗೆ | 1883 [೦೦೦ ರಿಂದ ೦೮.4೦ 8.ರೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3೦೦.೦೦ ಕೆ.ಸಿ.ರತನ್‌ 
| ಆಂ ಢಕ್ಸಮಗಳೂರ 1885 [ಕೈಮರ - ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ರಿಂದ ದತ್ತಪೀಠದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮೆ:ಕಾಂಕ್‌ಶೇಡ್‌ ಕನ್ನೃಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಹಾಸನ 
ಹಾಸನೆ ಹಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರೆಹಳ್ಳಯಂದ ಜಕ್ಕೋಡು (ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ " - 
[ee we | ರಾ 
ಹಾಸನ ಅಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೆಂಡೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ  ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ - 
WEE ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. 7.೦೦ ರಿಂದ 17.75 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ೦೦.೦೦ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ರಾಮೇಗೌಡ 
ಹಾಸಸ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಿದರ್ಕೆ ವಯ ತೇಜೂರು - ಮಯಗೊಂಡನಹಳ್ಟಿ ( (ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ 
ಎಳೆನರಸಿೀಪ ರಿಂದ 1.೦೦ ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - ಕೆಎನ್‌ಟ - ೨೦16-17 5೦೦.೦೦ ಮೇರಾಯಂಗೌಡ ಕನ್ನಕ್ಷನ್‌ | ಹ್ಞಾಸನ 
1983) 
ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಕೊರ್ತಗೆರೆ ಯಂದ ವಯ ಕೋಟೆಕಾರ್‌ಪುರವಳ್ಟ. ಬೆಳ್ಳಕಾರ್‌ಪುರವಳ್ಳ. 
Jಹರಕಲಗೂಡ 1984 |ನಿಂಗಾಪುರ - ಐಸವಪಣ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 12.೦೦ ರವರೆಗೆ] 5೦೦.೦೦ ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಠಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಣವ್ಯದ್ಧಿ 
ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಟಿಯಿಂದ ಜಂಡೆಗನಪಿಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಣ್ಪಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
|” fmaad ae | ಕಿ.ಮೀೀ.40.೦೦ ರಿಂದ 54.೦೦ ರವರೆಗೆ. 5೦೦.೦೦. ಎಸ್‌.ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಫಿಂಜ್‌ 
WE 4 ೧204 [ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಸಾವೆಯಬುಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಥ್ಧಿ 20೦೦.೦೦ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ರಾಮೇಗೌಡ | ತಾನನ | 
SS [SSS ಗಾಗಾ TEU 


. 11139 


ರಾ 


ಹು 


೬% 


ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹುಆಯಾರ್‌ - ಕೇರಳಪುರ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಂ.1೦೭ ವಯ ಚೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, heb 
ಮೇಲಗೋಡು, ಮಕನಹಳ್ಳಿ - ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಗೋಪನಹಳ್ಳ, ವಳಗೆರೆನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ ' 


ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ತೆರೆಸ್ಯ - ಮವನೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ | 
(8ಿ.ಮೀ.೦.೦೦ ರಿಂದ 9.೦೦ರವರೆಗೆ) ' RE ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅಣ್ಣಿಥ ನಾರಾಯಣಗೌಡ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲನಹಳ್ಳ, ಜುಂಜನಹಳ್ಳ, .ಹೋಸೂರು, ಸೆಲ್ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಟ ವಯ ಕೌಶಿಕ BUS 
ಮರುಳ ೩ ಮಳಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ ೮೦೦.೦೦ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅಶ್ಚಥ ನಾರಾಯಣಗೌಡ |. ಹಾ 


ಮದುರ್ಗ 1608 200.00 
p ್ಥ ಥೇತ p 3 ಕಾಶಿ ರಡ್ಡಿ 
2500.00 ್ಯಃ 
ದಾವಣಗೇರಿ 


ಕೆ.ವಿ. ಹಂಚಿನಾಳ 
ಮ 
೪ “ರಾಜ್ಯ ಈ -ಮೀ 36. ) ಮೆ॥ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪೋಲಿಸ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಟಬಾಗಿ ಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇ 300.00 ಪಾಟೀಲ್‌ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ, 
2016-17-1705 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
' Wy: 


ಧಾರವಾಡ”ಜನ್ಗ್‌`ಮಬ್ಬಳ್ಳಿ`ಠಾ ಜಿಡ್ನಾಳ `ದಂದಕ ವ 7 
10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಾಬ್‌ ನಂ.ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌- 500.00 ಶ್ರೀ ಎಮ್‌.ಆರ್‌ ಕುಸುಗಲ್‌ 
ಕೆಎನಟಿ-2016-17-1707) Ks ಕುಂದಗೊಳ 


y ಮೆ॥ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಪೋಲಿಸ 
300.00 ಪಾಟೀಲ್‌ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ, 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


9 UE: 
1 4 $ 


EEC 


FN 
N 


ಥಣಕ ಕಿ.ಮೀ 10.50 
ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.12.32 ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ) (ಜಾಬ್‌ 
ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-1725), 


ಶ್ರೀ ಮಂಜೇಶ್ವರ 
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 
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ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 22.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅ ಶ್ರೀ ಮಾಹಾಲಿಂಗ ಶೇಟ್ಟಿ & ಕೊ 
ಕೆಎನಟಿ-2016-17-1836) ಲಿಮಿಟೆಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ೆಮ್ಮಡಗಾ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ -30 ಕಿ.ಮೀ ' 
ಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌- 500.00 ಶ್ರೀ ಎನ್‌ .ಎಸ್‌ ನಾಯ್ಯ & ಸನ್ನ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ರ ವರೆಗೆ (4.75 ತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಮ್‌.ಎಚ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ 
ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 26.67ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌ 1000.00 ಜೆಳಗಾವಿ | 
ಕೆಎನಟಿ-2016-17-1843) ” N 


ಕಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 5.00ದಿಂದ ಕಿಮೀ 17.00 ದಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2175 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-1846) 600.00 ಶ್ರೀ ಆರ್‌.ಪಿ ರಾಥೋಡ 
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ ಮಠಗಾರ 
500. ಶಿ 
90.99 ಬೆಳಗಾವ 


ಪೃಲಷ ನಹವ ಕಸ ನಮಾಪನ್ಮಾಕ 
3 2 £2 ) 
ಮೀ.18.60 ರಂದ 28.03 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಃ ವಾಯ್‌.ಶಿವಣ್ಣಾ & ಬ್ರದಕ್ಸ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌.-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-1855) 500.00 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ಬಿಳಗಿರಿ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪೂರ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಸಿ. ಹಾವೇರಿ 
12.30 ಕಿಮೀರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟ] 500.00 ಹಾವೇರಿ 
2016-17-1887) ” 
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ಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-2069) 


ಕೂಪ್ಪಳ ಲ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕ ರಾಜ್ಯ .ಹದ್ದಾರಿ-129 ರಿಂದ ಕಲ್‌ ೦ದಿಹಳ್ಳಿ! 
ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬೆಣಕಸಿಲ್‌-ಕಲಕೆರೆ ಗೂಂಡೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರ್ಗಕಿ.ಮಿ0.00 ದಿಂದ 
12.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-2138) 


19.80.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌ 
2016~17-2139) 


ಕೊಪ್ಪಳ > ಹೆ F 3 
ಹೆದ್ದಾರಿ -129 ಕಿ.ಮೀ 144.40 ರಿಂದ 18342 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ|' 


(ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-2142) 


ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 
೬ ೪ pr 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ 


ಕೊಪ್ಪ ಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾ॥ ಶನಕನಕಲ್‌ ಕುಟ್ಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಬಸಾ: ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ತನಕನ ಕುತ್ತನಹಲ್ಲಿ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


pr 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ ಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-2144) 


ಕೂಪಳ ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕ 


6.00 ದಿಂದ 13.50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿ[ 


ಆರ್‌ ಎಫ್‌-ಕೆಎನಟಿ-2016-17-2145) 
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ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಲ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 


ಮೆಃ ಕರುಣಮಯಾ ಕಂಟ್ರಕಷನ್ನ 
& ಕಂಪನಿ 
ಕರಟಗಿ 


ಶ್ರೀ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ 
ಗೆಂಗಾವತಿ 


ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಪುರದ 
ಕೋಪ್ಪಳ್‌ 


ಶ್ರೀ ಸರಿಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಸಾದ 
ಗಂಗಾವತಿ 


ಶ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎರಣ್ಣಾ ಕಂಟ್ಟಕ್ಷನ್ನಸ್‌ 
ಪ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
(ಖುಗಿಅಕಾ) | 
ರಿಚ್ಛಮಂಡ ರೋಡ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು | 


ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್‌. ಕಂದಕೂರ 
ಕೊಪ್ಪಳ 


( 


ಶ್ರೀ ಎಂ .ಬಿ ಕಲ್ಲೂರ, 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
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ಜಂದರೆ ಜಗೆಯ ಹುಮನಾಖಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಮನಾಖಾದ ಅಂದ ಮಾಣಿಕನರರ-ಘೋಡಲಬಾಡ 
(ವ್ಲಾಯಾ ಫಾಟಖೋರಾಚ) &ಿ.ಬೀ.೧.೦೦ ಅಂದ ೦3೨೦೩.ಲೀ. (ಅಯ್ದ ಭಾಗದಚಣ್ಲ ರಕ್ಷೆಯ 
ಸುಧಾರಣೆ 


fil 
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OQ ಕ; 
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ವಾ 
ioc | 
[333 


ಜಂದರ ಜಲ್ಲೆಯ ಜಂದರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಂದರ-ಜಿಲ್ಲರಣ(ವ್ಲಾಯಾ ಮಾಲೆಗಾಂವ) &.ಖೀ.4.೦೦ ಅಂದೆ 
15.೦೦ (ಅಯ್ದ ಫಾದಗಣ್ಣ) ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 


a 
ai 


ಪೆಂಭಾವಿ-ಹುಣಸಣ ದಾ ರಸ್ತೆ" (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ) ಐಂದ ಅರಕೇರಾ(ಣೆ)-ಯಡ್ಡಚ್ಛ-ಕಾಚಕಸೂರ್‌- 
ಪನ್ನಣ್ಣ ರಕ್ಷೆಯ ಸುದಾರಣೆ 
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ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಣಗಾಷಪೂರ ಸ್ಥೇಷನ್‌-ರೇವೂರ ಅರಖುಣಣ ಏಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ! 
ಗೂವರೆದೆ (8.ಮಿಃ.9.೦೦-7.೦೦, ಕಿ.ಖೀ0.೦೦-ಟಸ೦ ಹಿ ಿ.ಮೀ:೮.೦೦ ಐಂದ 21೦೦) ವರೆಣೆ 


ಯಾದಗಿಲ-ಜಿತ್ತಾಪೂರ ಏಂದ ದುರುಸಣಣಿ ವ್ಹಾಯಾ ಯಾದಗಿಲ ಬ್ಯಾರೇಹ್‌ ಕಿ.ಮೀ.೦.೦೦ ಪಂದ 
ಡಿ.ಮಿ8.4.ರ೦ ಸುದಾರಣೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ-48 ಮುಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ 'ಆಂ.೦ಎ ದಿಲದ 144.48, 148.7೦ ಕಂದ 68.3೦ ಮತ್ತು 169.86 
ಐಲದ 177.೦೦ (ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ೧1೨88ಿ.ಮಿಂ) ಜಿಂಚೋಜ-ತಾಂಡೂರ-ತುಂಜಾವರಂ ದನ್ಷೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 
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ಣಲಾದ ಪೊತ 
ಅಷ್ನಗಚಣ್ಣ) 


ಹೆದ್ದಾಲ 


ಸರಿಬೋಚ, 


ಇಳಯ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆ 
ಐಂದ ಕಿ.ಖು. ೧.77 


ದನ್ನಿಣ ಪನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ಛಾಚ ತಾಲೂಶಿಪ ಜ.ಸಿ. ದೊಡ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಖಂದ ಪಾಣಿಮಂಗಚೂರು, 
ಗೂಡಿನ ಖಆ ರ್ಷೆಯ ಆಭವೃಣ್ಣಿ ಕಾಮಣಾಲ (ಹಾಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನ್‌ಟ-2೦'೮-7-1893) 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಐಂಟಾಚ ತಾಲೂಕಿನ ಪದ್ದ - ವಾಮದಪದವು ರಕ್ಷೆಯ ಅಜವೃಣ್ಧ ಹಾಮದಾಲ 
(ಹಾಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆಲ್‌ಎಥ್‌-ಕೆಎನ್‌ಟ-2೦18-7-2೦31), 


ದಷ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಭ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ಲಾಚ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂ ಮೂರ್ಹೆ ರಣ್ಷೆ ಈಖ. ೬5೦೦ ಅಂದ 
15.೦೦ರವದೆಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಜವೃಣ್ಧಿ ಕಾಮರದಾಲ (ಹಾಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನ್‌ಟ-2೦೪-7- 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ಛಾಚ ತಾಲೂರಿನ, ಮೂಡಜಲ್ರಿ-ಬಂಟ್ಲಾಪ ದಸ್ತೆ ಆ.ಮೀಂ.1ಅ.೦೦ ಅಂದ 25.4೦ 


ರವರೆರೆ ೦ಸ್ಷೆ ಅಜವೃಣ್ಣಿ ಹಾಮದಾರಿ. (ಹಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಜಲ್‌ಎಫ್‌-ಪೆಎನ್‌ಟ-2೦೫-17-2೦43] 


ರಸ್ತೆ ಆಣವೃಣ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲಿ (ಜಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌-ಕೆಎನ್‌ಟ-೧೦1-17-1990) 


ದಕ್ಟಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಾಶೋಡೆ ಪರ್ಜ್‌ನಿಂದ 'ಮುಚ್ಣಮೊಗರು ರಣ್ಟೆಯ 
ಅಭವೃಣ್ಧ ಕಾಮಣಾಲಿ (ಜಾಬ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌- ಪೆಎನ್‌ಟ-2೦'8-7-1832) ' 


ದೆಕ್ನಿಣ ಪನ್ನಡ ಅಥ್ಗಿಯ ಮಂಗಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊನ್ಯಡದವಸಿಂದ ಪೂಪಾಜಿ ಕಲ್ಲು ರಕ್ಷೆಯ 
ಅಭವೃಣ್ಣ ಹಾಮಗಾಲ (ಹಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಜರ್‌ಎಫ್‌-ಪೆಎನ್‌ಟ-2೦'-7 -1833) 


ನಾನಕ 
ಲಷ್ಷಗಚಣ್ಲ) 


ಮೆ: ರಾಮ ಕಾಮತ್‌ ಹ& ಕಂ., 
೩೦ದನೆ ದರ್ಜಿ ದುತ್ತಿಣೆದಾರರು, 


ಹ 


ದಜ ಕನ್ನಡ ಅನಯ ಮತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐಲ್ಟ - ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಈ.ಬೀ. ೦.೦೦ ಅಂದ ಹಿ.ಬೀ. 
೦.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷೆಯ ಅಜವೈಥ್ಚಿ ಕಾಮದಾಲ (ಹಾಖ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಜರ್‌ಎಫ್‌-ಹೆನ್‌ಟ-2೦೬-17- 


ನುಡಿದ ಉಡುಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಈ.ಖಂ. ೦೧೦ ಅಂದ ೪7.೦೦ ಪಿ.ಬಃ, ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುತಾ 
ಕಾಮಣಗಾಲ (ಹಾಪ್‌ ನಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಪ್‌ - ಜೆಎನ್‌ - 20B-7-8೦4) 


ನಿರಾಜ್‌ನೊಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣಕೇಲ ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಬಂ3೦೨5 ರಣ್ಣ ಕಿಲದಾದ ಸೇತುವೆಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹಾಪ್‌ ಸಂ. ಸಿಅರ್‌ಎಫ್‌ - ಹೆಎನ್‌ಟ - 2೦೬-7-೬4೮) 


ನಿರಾಷ್‌ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಹುಣಸೂರು ತಲಕಾವೇಲಯ ರಸ್ತೆಯ &.ಮೀ.282೦ ರಲ್ಲ &ಲದಾದ 
ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹಾಖ್‌ ನಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - ಕೆಎನ್‌ಟ - 2೦೬-7೬85) 


ರಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ದೂ. ಲಕ್ಷದಪೆಲ್ಲ 


ಏಿರಾಜ್‌ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು ತಲಹಾವೇಲಯ ರಕ್ಷೆಯ &.ಖೀ382೦ ಅಂದ 39:4೦ 
ರವರೆಡೆ (ದೋಣಿಷೊಪ್ಪ ಸೇತುವೆ) ತಿಲದಾದ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ' (ಹಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - 
ಪೆಎನ್‌ಟ - 2೦18-17 -1888) 


234 
ಏರಾಹ್‌ಪೇಟೆ 1698 


23ರ ಹ್‌ನೇಟಿ ಇದಾವ ತಾಜಾನಿನ ಅಮ್ಮಣ ಫೊನೂರು ದೋಣಿಪೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಣ್ಧಿ ಠಾಮದಾಲ (ಹಾಬ್‌ ನಂ. 
ನರಾ 1987 ಸಿಅರ್‌ಎಥ್‌ - ಕೆಏನ್‌ಟ - 2೦೪-177-1987) - 


238 | 
ಸೋಮವಾರ ಮಹಡಿಪೇಲ ಜಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಠನ ಆಲೂರು - ಅಂಪರವಚ್ಞ ರಣೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ 
ಪೇಟೆ ಲಂದ 13೦ ರಪದೆದೆ ರಣ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಧಿ (ಹಾಬ್‌ ಸಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - ಪೆಎನ್‌ಟ - 2೦18-7 -1394) 


237 
ದಕ್ಷಿಣ ನ್ನಡ ಹಲ್ಲೆಯ ಸುಚ್ಛ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲತಮಂಗಲ-ಅಷಹ್ನಾವರ ರಣ್ತೆ ಶಿ.ಖೀ.೦೦ ಅಂದ 745 
ಸುಚ್ಛ 2093  |ರವರೆದೆ ಹಾಡೂ ಸುಚ್ಯ-ಉಬರಡ್ಡ ಮಿುತ್ತೂರು-ಈಂದಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮಿ.೦.೦೦ ಅಂದ ೪8೦ ರವರದೆ ರಸ್ತೆ 
ಅವೃಣ್ಧಿ ಕಾಮದಾಲ (ಹಾಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಆರ್‌ಎಫ್‌-ಹೆಎನ್‌ಟ-೧೦'8-17-2೦83} 
೧38೮ ಹಾರ್ಕಟ H 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಚ ತಾಲ್ಲೂರಿನ ಅಜೆಕಾರ್‌ - ಮೀಯಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅಜೆಕಾರ್‌ ಎಣ್ಣೆಹೊಟೆ - 
ಹೆರ್ಮುದೆ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಣಿ (ಹಾಪ್‌ ನಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - ಕೆಎನ್‌ಅ - 2೦-17-2೦88) 


೦೦.೦೦ 


2088 


ಂಡುದಿ ಜಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಪಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ - ಕೆರೆಚೆಟ್ಟು - ಪಾರ್ತಕ - ತೆಣ್ಲಾರ್‌ - ಪೈಲೂರು - / 
ಗೋಪವಿಂದಹುರ ರಣ್ತೆ, ಮತ್ತು ಖಯಾರ್‌, ಹೋಡುತಟ್ಟೆ, ಸೈನಿತೂರು - ಪಾದುಸೆಟ್ಟು , ಕುಷ್ಣೂರು 
ಹಚಿಪೊಡ್ಗು - ಐಡ್ಗು, ಪೈಲೂರು , ಮುನಿಯಾಲು - ಷಡುತೆೇರೂರು ರಕ್ಷೆ ಅವೃಣ್ಧಿ (ಜಾಪ್‌ ನಂ. 
ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - ಕೆವಸ್‌ಟ - 2೦1೨-17-13೦3) k K 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಾರ್ಷಚ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಜ್ರ ಪೆಣ್ಟಿ ದೆಕ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮೂರಾಡ್‌ ಹೆಜ್ರ ಅಸ್ಕಾನರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಶಿವಪುರ - ಪಾಲಡುಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಅಣವೃಣ್ಣ (ಹಾಪ್‌ ಪಂ, ಪಿಜರ್‌ಎಫ್‌ - ಕೆಎನ್‌ಟ - 2೦೪-17-1884) 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಟ ತಾಲ್ಲೂಪಿನ ಹಾರ್ಕಟ ಎರ್ಲಬಾಡ ಜಿಕ್ಕಕಬೆಟ್ಟು ರಕ್ಷೆಯ ನೆಣ್ಣರುಡ್ಡೆ ಐಆ 2೦೦.೦೦ ಮೆ. ಯುನಿಕ್‌ ಕನ್ಸ್‌ಸ್ಟನ್ಸ್‌, ಒಂದನೆ 
1667 [ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲಿ' (ಹಾಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌-ಹೆಎನ್‌ಣ-2೦'8-17-1867) ದರ್ಷೆ ದ್ರ್ವಗೆದಾರರು, ಕಾರ್ಕಳ 
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ಉಡುಪಿ ಬ್ದೆಯ ಹಾಪು - ಶಿರ್ವ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಧಿ (ಹಾಖ್‌ ನಂ. ನಿಜಲ್‌ಬಫ್‌ - ಪೆಎನ್‌ಟ - 2೦೪-೫- 
1924) (ಈಿ.ಖೀ. ೦.೦೦ ಅಂದ 6.3೦ ರವರೆಗೆ) (ಹಾಪ್‌ ಸಂ. ಸಿಜರ್‌ವಫ್‌ - ಹೆಎಸ್‌ಅ - ೧೦೪-೪- 
ಆಂ) 


ಕೊಡ್ಲಿೆಟ್ಟು - ಹಂಾರವೆಟ್ಟು - ವಾರ್ವಾಣ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಣ (ಜಾಲ್‌ ನಂ. 


-7-ಂರ) (ಕಿ.ಖಂ. ೦.೦೦ ಅಂದೆ 6.೦೦ ರವಣಿದೆ) 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ನಂಣಕೂರು - ಶಿರ್ವ ರಸ್ತೆ ಅಅವೃಣ್ಧಿ (ಹಾಪ್‌ ನಂ. ಸಿಜರ್‌ಎಫ್‌ - ತೊನ್‌ಟ - 
2೦%-7-123) (ಹಿ.ಖು. 4.೦೦ ಅಂದೆ 2೦ ರವರೆಣೆ) 


ಉಡುಪಿ ಐನ್ಲಿಯ ಪೆಮ್ಮಣ್ಣುಹೂಡೆ - ಬೆಂದೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆತ್ತ - ಪನ್ನ ಸಳ - ಬಣೆ - ಹಯತ್ಡ ರಕ್ಷೆ 


ಅಜವೈಲ್ಧಿ (ಹಾಖ್‌ ನಂ. ಸಿಜರ್‌ಎಫ್‌ - ಕೆಎನ್‌ಟ - 20-17-2೦38) 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಪೆರ್ಡೂರು - ಸೂರಲು ರಸ್ತೆ ರಣ್ಷೆ ಅಭವೃದ್ಧ (ಜಾಪ್‌ ನಂ. ನಿಜರ್‌ಎಫ್‌ - ಪೆಎಸ್‌ಟ - 
2018-07-11) (ಕಿ.ಮಿ. ೦.೦೦ ಅಂದ 1.3೦ ರವದೆಣೆ) 


ಉಡುಪಿ ಜಳ್ಳೆಯ ಪೋಟ - ದೋಆಯಂಗಡ ರಸ್ಟೆಯ &.ಖೀ. 8.0೦ ಅಂದ 10.೦೦ ಮತ್ತು ಪಿ.ಮೀ. 
21೦೦ ಅಂದ ಕಿ.ಮೀ. -2೮.80೦ ರವರೆದೆ) ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಧ (ಹಾಪ್‌ ಸಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - ಪೆಎನ್‌ಅ - 2೦1 


ಕೆಎನ್‌ಟ - 2೦1-1 -21೦8) 


ಉಡುಪಿ ಜಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಟ್ಟ - ಕುಂದಾಪುರ ಎಸ್‌ಹೆಜ್‌ - ರಂ ರಕ್ಷೆಯ &.ಖೀ. 48.4೦ ಅಂದ 
88.0೦ ರವರೆಡಿ ರನ್ಷೆ ಅಣವೃಣ್ಧ (ಹಾಪ್‌ ನಂ. ಸಿಜರ್‌ಎಫ್‌ - ಪೆಎನ್‌ಣ - 2೦18-17-1೦8) (ಪ.ಖುಃ. 
46.4೦ ಅಂದ 49.೦೦ ಹಿ &.ಖೀ. 48.೦೦ ಅಂದ 88.00 ರವರೆಣೆ) 


ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಂಡಸಾಲೆ - ಸುಣಖೆಟ್ಟು - ೮ರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಅಮಾರ್‌ ಇನ್ನಾ ಮುಂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ 
ಅಣವೃಣ್ಧಿ (ಹಾಪ್‌ ನಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಪ್‌ - ಕೆಎಸ್‌ಅ - 2೦೬-17-21೧) (ಈ.ಮೀ. ೦.೦೦ ಅಂದ ೧.೦೦ ಹಿ 
6.೦೦ ಅಂದ 1.5೦ ರವದೆಣೆ) 


ಉಡುಪಿ ನ್ಲೆಯ ಜಿತ್ತಾರು - ಹೆಮ್ಮಕ್ತಿಹಾರ” ರಸ್ತೆ ಅಜವ್ಯಣ್ಧ (ಹಾಬ್‌ ನಂ. ಿಜರ್‌ಐಪ್‌ - ಪೆಎನ್‌ - 


2೦-7-1746) (ಹ.ಖುಂ. 8.75 ಅಂದ 17.೦೦ ರವರೆಗೆ) 


ಚತ್ಸಮರಚೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಪೈಂದೇಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊಪ್ಪ ಮೇಲ್ಲಲ್‌ ರಕ್ಷೆ (ರಂಫಾಪುಲ ಮಠ 
ಹಿ.ಖಿಂ.೦.೦೦ ಅಂದ 2,೦೦ ರ ವರೆಡೆ) ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಧ (ಜಾಬ್‌ ನಂ. ಸಿಆರ್‌ಎಫ್‌ - ಪೆಎನ್‌ಟ -.೧೦1 


ಶಿವಮೊಗ ಜಲ್ಲೆಯ ತಂರ್ಥಹಚ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಹೇಲಂಖ೦ದ ಹುಂದಾ್ರಿ ಶಿ.ಖೀ. ೦.೦೦ ಅಂದ 6.೦೦ 
[ರವದೆಡೆ ಮತ್ತು ಆ.ಮೀ. ಅ.1೧ ಅಂದ ಕ.ಖೀ. 12.೦೦ ರವರೆದೆ ಹಾಗೂ ಜೊಣಂದೂರು ಯೋಣಮಜಾಅ 
ರಕ್ಷೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.80 ಅಂದ 9.0೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಣವೃಣ್ಧಿ (ಜಾಪ್‌ ನಂ. ಸಿಆಲ್‌ಎಫ್‌ - ಕೆಎನ್‌ಟ - 
2೦18-17-2೧) _ 


24/39. 


೧ಜಾರಾದ 


(ರೂ. ಲಷ್ಷಗಕಣ್ಲ 


H 


3000೦ 
4773 ಕನನರ ಕಾ ಮಾನಾ ನನ ವಾವ ಸಲ 
ಹೊಸನಗರ ಈ ಬೂ ೦೦೦೦ ಅಂದ 7.೦೦೦ರಪಡನ ಪಠ್ಣಷೂಂಮಾದ ಮಾ ಎವಾ ಇರಿ 
1774 ನಾದರ್‌ಕೊಡಗೆ ರಾಮಜಂದ್ರಪುರದ ರಸ್ತೆ ಆಣವೃಣ್ಧಿ ಕಾನುಗಾಲ. ೪೦ 
1775 ತೀರ್ಥಹಟ್ಟ ತಾ॥ ಕಿ.ಖೀ ೦.೦೦೦ ಅಂದ ಇ.5೦೦ ರವರೆದೆ ಅರವಿಂದ ಸಸ್‌ಸಾಲೆ ಹಾದುಹೊಣಾ MR 
ಹೊಸನಗರ ತಾ॥ ಕಿ.ಮೀ 828೦ ಅಂದ 72೦೦ರವರೆಡಿ ಮತ್ತು &ಬೀ ೦೦೦೦ ಅಂದ ಅಂದದ 
ರಾವಾ 
ಹಾಮಣಾಅ 
ತೀಥನಪಟ್ಟ ತಾ! 8ಿ.ಬಂ ೦.೦೦೦ ಅಂದ 4.0೦ರವರೆಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಾ 72೦೦ ಎಂದ ಇಎನ್‌ ದಿದಿರದಿ 
2117 ದನಣಾಲೆಂಬಂದ ಶಿಕ ಹಾದುಹೊಂಣ ತಾಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಅವ್ಯಣಿ ಠಾಮಗಾಲ 
ಎಸ್‌ಸೆಡ್‌-ಆ5 ಅಂದ ಎಸ್‌ಹೆಬ್‌-ರಾರವರರೆ ಎಮ ೦.೦೦೦ ಅಂದ 1೦೦೦ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೊಸ ಹ್‌ 


ನಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಗಾರ್‌-ಹಿರೇಪಾಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ನಖಂ. ಒಂ ಎಂದ ಬವ ಷ್ಠ 
ಆಜವ್ಯದ್ಧಿ ಮಾಸೂರು-ಜಾಗೊಂಡು-ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು-ಶುಂಲಕೊಪ್ಪ ರನ್ಷೆ 8ಿ.ಬೀ. ೬8೦ ಅಂದ 824೦ 


Wy 4 


H 


3 


A 
ul 


ರ್ಥಹಟ್ಟ 


EEE 
WH 


1744 


'ಹಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆ ಕ.ಖೀ ೦.೦೦ ಅಂದ 302೦ 
ನಾವಾ 


1743 ಕೊಲ್ಲಹೊಪ್ಪ-ಹುಂದೂರು-ಮುಡುಖಸಿದ್ದಾಪುರ ರಣೆ ಕಿ.ಲೀಂ.೦೦ ಅಂದ 38ರ ರವರೆಗೆ ರತ್ತೆ ಅಜವ್ಯದ್ಧಿ 
587 | ) 
MEANS ಉಚವಿ-ಸೊೊರಖ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ಅಂದ ಆ.೦೦ ರವರೆಣನ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಲ್ಧಿ 
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ಪಿಕಾಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಚ್ಟ-ಕವಿಶೈಲ ರಷ್ತೆಯ ಅಂಬರದೊಪ್ಪ-ತುಮಲಹೊಸೂದು-ಸುರಣಿಹಚ್ಚ- 
ಮ್ರಾಕೋಟಿ ಹತ್ತರ ರಾಹೆ-768 ಸಿ ಹೇರುವ ದಣ್ಷೆಯ &.ಖೀ. ೦.೦೦ ಅಂದ 15.೦೦ ದವರೆದೆ ರನ್ಷೆ 


ಪಿಕಾಲಪುರ ಈಾಲ್ಲೂ&ನ ಅನಂದಮುರ-ಹೋತನನಟ್ಟ.ಹಂಪನನೊನ್ನ-ಮಲ್ಥಮರ-ಮೂಡಸಿದ್ದಾಮರ- 
ತ್ಯಾರರ್ತಿ ದಣ್ಟೆಯ ಕ.ಖೀ.೦೦೦ ಅಂದ 1.೦೦ ರವರೆಣನ ರವದೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಧಿ. 


ಅಅವೃಣ್ಧ 


272 ಹಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರುಪುರ-ಹಸೂಣ-ಶೆ' .ಮೀ.೦.೦೦ ಅಂದ 12.4೦ ರವರೆಗೆ 


ಶಿಕಾಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಲ 768-ಸಿ ಅಂದ ಪ್ರಾರಂಫವಾಗುವ ಸಾಲೂರು-ಅಲಶಿಣದೆರೆ 
ಹತ್ತಲ-ಅ೦ಜನಾಪುರ -ಇಣ್ಣದೆಹಳ್ಟ-ಖಾಚಿಕೊಪ್ಪ-ಬಿಂರೂರು-ಬಗನಕಟ್ಟಿ ರನ್ತೆ 8ಬ. ೦.೦೦ ಅಂದ 
38.00 ರವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಆಜವೃಣ್ಣಿ. ಪಾಮದಾಲ ಪಿಕಾಲಪುರ-ಹೊನ್ನಾಆ (ಕೆಕೆ) ರಣ್ಷೆಂಬುಂದ ಕಾಣಿನೆಲೆ- 
ಮಾರವಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಶಿಕಾಲಪುರ-ಮಾಸೂರು ರಾಹೆ-768 ಸಿ ಸೇರುವ ರಕ್ಷೆಯ ಪಿ.ಖೀ.೦.೦೦ ಐಂದ। 
16.೦೦ ರವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ಅಣವ್ಯಣ್ಧ. ಕಾಮದಾಲ 


ಮೆಃ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಕನ್ನ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಅಖಿಟೆಡ್‌, ತುಮಕೂರು 


ಣಾ ಪಾಪಡ್‌ ನ್ನಾಪ 
ಅಪಘಾತ ಕಪು ಫ್ಲಳ ಲಸ್ತೆ ಅಭಿ 


ಮೊಕೂಡೆ ವ್ಯಾಪಿಂ ಹಳೆ ಆಯ ಹದ್ದ್ಧಾ Je ತೇ 8 ಔ 
ಪುತ್ರದಿಂದ ಕೋಟೆ ಆಂಅನೇಯ ದೇವಸ್ತಾಸದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ 


ಶ್ರೀ. ಕೋಂದೆಂಡರಾಮ, 
ತುಮಕೂರು 


a ರಿ -94 ರಸಪೆಯಿಂಬ 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿವಗಗಂಗೆ ಸೇರುವ ರಣ್ರೆಯ ಆಯ್ದ ಛಾಗಗಳಟಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭವುದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀ. ರಾಮ್‌ ಅಲಡ್‌ ಕಂ. 
ಬೆಂಗಳೂರು 
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ರಾಣ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ-2೦6 ರ (ಖಿವಿಕೂಡಿ-ಹಾನ್ನಾನ7 

ಪರಿಮಿತಿಯಣ್ಲ ಅಪಭಾತ' ಕಪ್ಪ ಸಳ ರಳ ಅಭ್ಸದಿ' ಕಾರಿ 
ಹೆದ್ದಾ ರಿ-2೦5 ೮(ಪುವಜಾಡ್‌- ಹಾಸ್ನ 

ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ « ಅಪಭಾತ ಕಪ್ಪು ಹಳ ಅಧಿಷ್ಟುದ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


Wis ಚಿ.ಪಿ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮ 
20050 


Wi 00|ತ್ರೀ. ಜ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ [ಮತು | ರು 


3 00 ಶ್ರೀ. ಅ. .ವಿ.ಸುಬ್ದಾರೆಡ್ಡಿ, ಆತ್ರದುರ್ಗ | 


— 00 
ಶ್ರೀ. ಅ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು 
— 00 


ಶ್ರೀ. ಶೆಣ್ಯುಬ.ಎಟ್‌.ಎಸ್‌, ಎಸ್‌ 


ಪದ್ದಾರಿ-2೦6 ರ (ಪಮಕೂಡಿ ಪಾನ್ಸ್‌ 
ಸರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಅಪಭಾತ ಕಷ್ಣು ಥ್ಲಳ ರಸ್ತೆ ಅಭವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೂರು ತಾ।। ರಾಭ್ಛೀಯ ಹದ್ದಾರಿ-2೦6 
ಸ ಅಪಥಾತ ಕಪು 8 [4 ಅಅಪ್ಪಧ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಪಮ 


ಸವಾರರ ಪಾ ನನ್ನಾ 
ಪಡಿಮಿತಿಯಲ್ಲ” ಅಪಘಾತ ಚು ಹಳ ೮ಜಿ ಅಭಷ್ಠದ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 00 


ಗುಜ್ಜ 


200.00 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸಿದ್ದಆಂಗಪ್ಪ, 


300.00 ಮೆ॥ ಆರ್ಟರಿ ಇನ್‌ರ್ಫಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ 
rata ಅಮಿಟೆಡ್‌, 


ಟಿ ; ಕನಹಲ್ಲ ತಾ1]ಸಾಃ ಧ್ಯ 
ಆಯ ಫಾಗಗಳಲ್ಯ ರ್ರ್‌ ಅಉಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ. 


yy 
erndosy, ತಟ್ಟತರ & ಮದಕ ಣೆಯ, ಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 15.೦೦ ರಭರಗೆ ) 
ಅಂಬ ಫಾಗಗಲ್ಲಣ ರಣ ಅಭವುದ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ie 


ಥಾನ್‌" 1766 | 
4. 

Ww f 
W ಧಗ] 2054 | 


§ ಡಾ 


ಕನಾಮುರಲ 


ರಣ್ರೆಯಿಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದೆ 19.೦೦ ರವರೆಗೆ ) ಆಂಸ್ಸ 


HW ಅಂಡ್ರಗಡಿ ಸೇರು ರಜ್ತೆಯ ಕಿ.ಬಿ.3.೦೦ ರಿಂದ ೮.೦೦.೦೦ ರಿಂದ 16.3೦ & 17.೦೦ 


6೦ದ 2೦.೦೦ರವರೆಗೆ ಅಂಬು ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಷುಥ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
a | 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿರಾ-ಆಮರಾನಿ 
೦ದ 43.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಪು 


ಕೊರಟಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಎವಿಸಕ 
6.4೦ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


8.೦೦ ರಿಂದ 10.೦೦ ಅಭವುಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಾಆಗ್ರಾಮ-ರಾ ನಾಥಮುರ-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ವನಗುರು-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಜಲಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಧ್ಧಿ 


ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ 
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ವ 


1 


Nm 


ತ್ರಿ ರು ಲ್ಲಾಪುರ- 
- ಕರೆಕತ್ತಿಗನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 


ಮಾರಗುಂಡನಹಳ್ಳ-ಕಸರಘಟ್ಟ-ಶಿವಗಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ 


ಮೆ। ನಿರ್ಮಾಣ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಹ್‌ 
ಐನ್‌.ಎಟ್‌-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ಅಂಡ್‌ ಕೆಂಟ್ಲಾ 88ರ. ಬೆಂಗಳೂರು 


400.00 


400.00 |ಮೆ॥ಭೂಮಾರ ಜಲ್ಲರ್ಸ್‌, 
R ~ ತುಮಕೂರು 
Wid 
800.00 | 5೭.೨. ಆಶೋಕ್‌. 
200.00 ಶೀ.ಎ.ಎನ್‌.ಸ್ಪಾಮಿ, 
NS 400.00 
ಅಭವೃದ್ಧಿವಡಿಸುವುದು ಕ್ರೀ.ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರೆಂತ್‌, 


ಸು ಬ.ಬ.-ಬ.ಟ.ರಸೆಂ 


ಲೂಕ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 


ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಟ್ಣ 


ನೂ ರಮಾ 


ಮೆ॥ ನಿರ್ಮಾಣ್‌ ಇಂಜನಿಯರ್ದ್‌ 
ಅಂಡ್‌ ಕೆಂಟ್ರ್ಯಾಜ್ಞರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 


8 
&. 
ಕಾಮಗಾರಿ 


, ಬಾಗೇಪೆಣ್ಣ 8 
ಲದ 178.೦೦ 


$.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಪಡಿಸಿ ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ: 


ರಜ ಬಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು'ಗೆ ಕಷ್ನಾಂವಾಪ ಪಾಳ್ಕ್‌ 
ಕುಪ್ಪೆಮೇಕಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಾಳ್ಯದಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
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ಹಾಡು ಗಾ 7? ಹೊಸ ತಾಲ್ಕೂಕು ಲಾ.ಹೆ.95 ರೆಂದ್‌ ಎಸ್‌. 
ಸಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮಾಕನಹಳ್ಲಿ ದೇವಲಾಪುರ ದೇವಗುಂಡಿ ದೊಡ್ಡಪುಣಸಂಬ್ರ- 
ಡಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳ-ಹಂಡೆನಹಣ್ಣ ಸೇರುವ ರಫೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 19೨೮ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.1.೦1 
66ದ 1೫.5೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವುಧ್ಧಿ 


[7] ಂಸಹೊೋಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ರಾಾಹೌ35 ತಡೆ ಆನೆಕಲ್‌ ರಸಂ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಆಡುಗೋಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತ್‌ಯ ಕಿ.ಮೀ. (6.೦೮ ರಿಂದ 4೦.೦೦ 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೌ ರಸ್ತೆ ಅಭವುಧ್ಧಿ 


ಹಾಲೂರು ಪರ್ಷಗೆಂಡನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪಟೂ! ಹೊನ್ನಾವ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಪಡಿಸಿ ಅಭವೈ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


ಮ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಗೀಟದ ಮೆಡಗು. ಆರ್‌ 
ಛ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಯ. ಬೆಸಃ ಲೆಹೆಯ ಅಭವುದ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಿ.ಮೀ 
೦.೦ ರಿಂದ 19.೦೦ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲ. 


ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೇನೆಹ i ; 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಳಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ತ ಛಾಗಗಳಲ್ಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ. k i 
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500.00 
ಮೆ॥ ಶ್ರೀಕಂಲೇಶ್ವರ ಕಸ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
"  |ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಅಖಿಟೆಡ್‌, ತುಮಕೂರು 
"400.00 |ಮ॥ಭೂಮಾರ ಜಲ್ಲರ್ಸ್‌, Ki 
ಮೈಸೂರು 
400.00 |ಶ್ರಿೀ.ಠಂಕರೇಗೌಡ, 
ಮಂಡ್ಯ 


R ನಾಗಮಂಗಲ 2735 ಪಕ್ಷ 
ನಂದಿ 

j & 1947 ಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಾನ್‌ ಸ್‌: 
$.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಪೃದ್ಧಿ 
| ಷೆ 

\ ಮಸ್ತಿ 1684 

; 327 | 

\ ಹಿಂಧನೂರು 1686 

i . 

' 

| 

Wu 

! 

Wu 

1 

+ 
1 

Wu 
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ಗ 


ನೆಯ ಐಸೆವನೆ ಪಾದ 


ಅಡುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 


ನಾ ಹೊಯ 


) ಫಾಗವನ್ನು ನಾಲ್ತುಪಥದ ದೆಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಜವೃಣ್ಧಿ ಪಣಸುವ 
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ES 


[4 


4 


$ 


BENE 


ನನನಮ 
ರಸ್ತೆಯ 78 ರ &ಿಖೀ 6. 


A/T 


೫ ಕ್ರಾಸ್‌ಐಂದೆ 
ಖೋಲಣಾಂವವಾಣ) ರ 


mi 
| 


ವದೆಗ ಆಜವೃಲ್ಧಿ ಪಣಸುವದು. 


ನನಿಯೊಣಸೆಯೊದ 
ಐಅಂದಬಂ೧೦ರ 


TEN 
eee 


sn 
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(ರೂ. ಲಷ್ಣದೆಚಣ್ಣ) 


Hi 


EEEEWE 
COOOES 


EEUEN, 
HUB 


370 


$ 
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i — 


ಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 7.6೦ ಕಂದ ಕಾನನ ಪಡ್‌ 


೦ದೆ ಹ್ತಾಗುಡ್ಗ ಡಸ್‌ 
ಹಾಮಣಾಲ, 
ಳಿಯ ಖಾನಾವಪೆದೆ`ಈತಾ 


ಂತ್ತರೆ ಪನ್ನಡ 


ಹೆನ್ಸಡ ಏನಾುರ-ತಾಜಗುಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆಯ ಇಮೋ 3ಾನರ್‌ ಇಂಡ 
(ಖಐಜಿಜ ಜಿಣಪಣಧಿ) ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾಲ. 

EE EN 
2.೦೦ರ ವರೆಗೆ ರಣ್ತೆ ಸುರ್ನತೆ (ಖಧಿಜಿಬ ಜಿಡಡಾಣಲ 
ನನ ಮಾನಾ ವಾ 


ತ್ತರ ಕನ್ನಡ" ಹೆಸ ಪಆಯಾನ 


ರತ ಹಆಯಾಲೆ ತಾಲೂಕನೆ ಪಪನ-ಮಂರನನಾಡಾ ವದ 
೦೦ ಅಂದ ೮.೦೦ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಜವ್ಯದ್ಧ 


ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾಲ 


ರ ಹಾರವಾದೆ 


95೨೦ರ ವರೆ ಅಂ್ಟ ಬಾಗಗರು ರಸ್ತೆಯ ಅಂವ 
ಗ್‌ ರಾಷ್‌ ಗ್‌ 5 ದಾ 


ಕಿ.ಮಿ. 3.0.0೦ 


ಮಾಡುವ ಕಾಮಣಗಾಲ. 


ಇಲಾ ತಾಲೂಃ 


|| 17 ನಾನಾ ಹಾಮಾವವಾನಾನಷಾವ 
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200.0೦ 


800.00 


ದಘತವಾಧಾದವಾವಾ 
eds 
0೦ 


ನ್‌್‌ ಅನಾ ನಾತಷಾನು ನನ್ನೂ ನಾವಾ 
ಜನ್ಲಿಯ ಜೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಜ.ಏಿ.ಹಚ್ಟ ಬಆ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ i 
ಹಾಗೂ ಜ.ವಿಸಚ್ಟ ವಿರೂಪ ಸಂದ್ರದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಾತನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 780.0೦ ಶೀ ಎಹೆಜ್‌.ಸಾಗರಾಜು, ಚನ್ನಪಣ್ಣ್ಞಾ 


ಔಎಯಾನಟ್ಟಣಬಿಂದ ಕಮಲಾವುರ- ತೆಲಣನನೊಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಣ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ &.ಮೀ 
5,85 ಅಂದ ೬.೦೦ ವರೆದೆ ರಕ್ಷೆ ಅಜವೃದ್ಧಿ ಶಾಮಣಗಾಲಿ . ಸಾ 


WE: g 
ULUL 


2೦6 ರ ಅಪಲೊಂ ಇಂದ ಕೋಣ ಹಟ್ಟಿ ಸಾತನೂರು ಸೇರುವ ರಕ್ಷೆಯ 
ಯಾದಮಾರನ ಹಟ್ಟಿಯ ಕಿ.ಮೀ.೦.೦೦ ಇಂದ ೪೦.೦೦ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಜವೃಣ್ಧಿ 


ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೆಪ್ಚೇ ಕೊಪ್ಪಅಸಿಂದ ಐನ್ನಿ ಕುಪ್ಪೆ, ಮುಡಲನೊಪ್ಪಲು ಮಾದಹಳ್ಟಿ ಹಾವಣನಿಂದ 
ಹೊಸಪುದ ಸೇರುವ ರಷ್ತ್ಯ ಯ &.ಖೀ 85೦ ಲಂದ ಒಂ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಜವೃಣ್ಣ ಕಾಮಣಗಾಲಿ . 


ಅಯ್ದ ಭಾಡಗಚು) ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾಲ-5 
7 &.ಖೀ. ೦.೦೦ ಬಂದ ೪.೦೦ ವರೆಗೆ! ಅಯ್ದ ಫಾಗಗಚು) ರಸ್ತೆ ಅಣವೃದ್ಧ ಹಾಮುಣಾಲಿ 
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pl 


RET 
3] 
Ul 


ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಸೂರು ಐಂಟ್ಞಾಲ ರಸ್ಕ್ರಂಬಂದ ಪಲ್ಲಹಣ್ಟ ಹುಣಸೆಗಾಲ 


| ನಾನಾನಾ ಷಾ 


Ui 


ಕಲನ ಪಲೇನನ್ನ ( ರಾಣ್ಯ ಜಾರ) ರತ್ತಯ ಹಿ.ಮೀ. 66.62೦೪೦ಂದ 87.70 ವರೆಗೆ ಬಯಸಿ : ಸತ್ಯಗಣಪತಿ .ಶನ್ನದ್ಯನ್ಟ್‌ 


ಬೆಂಗಜೂರು 
ಜಿಹಖಿಚ್ಚಾಷೂರ 'ಪಾಟ್ಗಾಹಟ್ಟ-ಅ೦ತಲಮಡುಗು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಮಗಾಲ ಮಿ ಕೀ. ವೈ.ಆರ್‌. 
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Teavoewumee Seeds Uae %0 90 ಅಲಛಂಲನಾಣ್ಲಂ ಇಂ 0a 


"1 


ಬ್‌ 


yp 


ಏನುಬಂದೆ-) 


ಯೋಜನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜು 


ಕಾಮಗಾರ್‌' ವಷರ" 


ಪ್ಯಾಕೇಜು-1 


'ಪ್ಯಾಔಿಜು- 


‘Two I.aning with Paved shoulder of Kollegal to Hannur (Km. 0.000 to Km. 

4.900 along Kollcgal and Madhuvanhalli bypass, from Km. 66.888 to Km. 

85.770 of SH-79, length 23.8 Kms); (b) Two Laning with Pavcd shoulder of 
Chinthamani to AP Border(Km. 47.203 to Km. 86.977 of SH-82, length 39.8 

Kms) ; and (¢c) Four Laning of Bengaluru (NICE Road) to Magadi (Km. 

15.325 to Km. 50.850 of SH-85) and Two Laning with paved shoulder of 
conncctor from Magadi to NH 75 via Chikkamudigerc and Iyandahalli (Km. |. 
50:850°t0 Km. 66.150 of MDR) (fength 50.7 kms), 114.3 Kms. in the state of 
Kamataka, India on Hybrid Annuity basis under KSHIP-}l ADB 2nd Loan 


yo Laning with Paved Shoulders ‘of Magadi io near Somwarpet {Kia | 
51.000 to Km. 221.833 of SH 85, excluding the following common scctions 
with Huliyurudurga bypass Km 76.520 to 78.410, common portion with SH 


ಕೆಶಿಪ್‌ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ 
ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ, 


ಅನುದಾನದ 


the State of Karnataka, India on Hybrid Annuity (DBFOMT)- KSHIP-I 
(ADB 2nd Loan) | 


ಹಓಸುಬಂಭ- 2 


ಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-—03-337-0-84-172 ಮತ್ತು 5054-03-337-0-86-172 


ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 1 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುಬಾನ 


CN EEE ETE 
2019-20 __ S054-03-357-0-88-172 70155 
5054-03337-0-86-172 315.54 
STEEN TN 
2020-21 59 70-84-17 ಮ 


5054-0 


KARNATAKA ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 
Statement showing the details of Annuity Payment under Co-Finance Project Works for 
the period upto 31-03-2021 


EN EN 


st Annuity part payment 180090529/27-03-2019 [ K2-420 
Ind Annuity part payment 1901 162915/06-05-2019 | K2-02 20 1 

| 3 [lst progressive payment of Ist annuity 21240000.00 1902894974/18-03-2020 | K2-175 232 
4 


Total Annuity SLNo.1 to8 


[9 [BonusandCOS payment 


| 17035100000 TT — 
SN NS 


WCP-02 - ANNUITY PAYMENT 
| _3 [3rd progressive payment of Ist Annuit 
1 Total Annuity SiNo1to5 ssa 0 


WCP-03 - ANNUITY PAYMENT 
st Annviy T2500 SESH TRAE 3 

2 [lind Anniy “25868599000 [_1902513914/06-02-2020 [205 30 
[3 rd Annuity 26021150100 | 1902335279028-052000 
4 [whAnniy ————————262800000.00 | 2004850540719-11-2000 7 K262 T3605 
[Vth Annuity |_2006501529/24-032021 7&2 126 266] 


1902079519/18-12-201 


173270000.00 1903351619/30-03-202 
196200000.00 2004882522/19-11-202 


22930000.00 
2919311.00 


Grant Total SLNo1 to7 


T 


KSHIP 
SLNo Name of Work | Amount Yr. NofDate pc pin | LET 
| | No “ಕ್ರ Nu? 
| | . 
1 2 3 | F' CNN 
WCP-06 - ANKTITY PAYMENT 
1 [ist Annuity T 66790000.00 1801050406/28-03-2019 | K2-415 | 294 
2 ilind Annuity 166925363.00 } 1902111761/19-12-2019 \ K2-127 | 296 
3 rd Annuity 166925363,00 | 1903335302/28-03-2000 | K2-208| 296 
4 \vth Annuity 177300000.00 2004982537/19-11-2020 Wi K2-64 } 296 
4 Release of Bal. witithold annuity payment I | T 
LILI 1 ' 
st Annuity (withhold amount 10510000.00 2005742 143/17-02-2021 599 298 
2nd Annuity withhold amount) | “10374637.00 2005742 148/17-02-2021 K2-99 298 
3rd dnnuity (withhold amount) 10374637.00 | 2005742148/17-02-2021 K2-99 208 
Vth Annuity (1st part amount) 127300000.00 TOOESET6S5/E6-03-2027 | K2-142 298 
Total Annuity 836500000.00 
5 Bonus Part Bill Amt. 50792942.00 19014 900/3 1-07-2019 K2-75 294 
6 [Bal. payment of Bonus Am, N 97806329.00 & 1901955876/21-09-2019 K2-127 294 
7 COS 1&3 payment 25237296.00 2004409741/03-10-2020 K2-37 Ri 
Grand Total SLNo lio 7} 101033567.00 - 
WCP-07 - ANNUITY PAYMENT 
l Ist Annuity payment IS 224360000.00 180090422/27-03-2019 K2-417 312 
2 2nd Anuuity payment | 313053000.00 002513950/07-02-2020 1 K2-154 312 
5 [2nd withheld pay ment of ist Annuity | 65490000.00 19033465 56/27-03-2020 ] K2-211 314 
+ 3rd Annuity 314100000.00 1903335348/28-03-2030 K2-209 314 
5 4th Annuity 314100000.00 2004703548/19-11-2020 Ks6 | 314 
6 Sth Annuity 1 261596966.00 2006567657/26-03-2021 | K2-143| 314 
Total Annuity S{.No.l to 7 ! 1492699966.00 - 


Annuity Payment grand total upto 31-03-2021 


7602826242.00 


Chief Financial Officer 
(KROCL, Bengaluru 


— 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
_ ಲೆ ಗ ್‌ ಹ ಜಃ 
- |8ಸಂ ಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ಥುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 
ಶೀರ ನ30I37- ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು, ವದಲೂರು, ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
0-01-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಿ ಚಲವತ್ವ, ಅರೆಮಾರನಹ್ಕ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ 350.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಸಿ [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ 0.೦೦ ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ " ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಂ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


— 


— 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಗುಬ್ಬಿ-ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 9.60 
K ಬ p] ಬಿ 3 00 ಪ ದೆ' 
| $.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.೦ "ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ _ 
ಗಿ ತಾಲ್ಡ ಸ ಣರಿ ಪ್ತ 
ಗುಬ್ಬಿ 10.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 300.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ ಟೆಂಪಲ್‌ ಸಿರಿವರ ಮಾರ್ಗ ಕಿಸೆ ಡಬ 'ಎ೦.ವರೆ ಕಾಮಗುರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಸನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ "9.68 'ರವರೆಗೆ'ರಸೆ "| 30000 ಬಢ್ಲಎಂಿ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ "ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ರಾಷ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ' 
ಗುಬ್ಬಿ [ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 5.10 ಕಿಮೀ ಯ 250.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವರೆಗೆ ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
— | | 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರಂಭಿಸದೇಕಾಗಿದ್ದು 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಣ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.6.60 ರಿಂದ 13.00 ಮ 
ಗುಬ್ಬಿ [ನ ಸ್ತ ದ ಮೆಗಾ 6 9 400.00 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ! ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪತ್ರ 
ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ’ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ೩] ಅಡ್ಡಮೋರಿಗಳು 
R ಗುಬ್ಬಿ [ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. . 1000.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಜೆಂಗಲ್‌ 
L ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಗುಬಿ ತಾ॥ ಹಾಗಲವಾಡಿ-ಗಳಿಕೆಕೆರೆ ರಸ್ನೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 300.00 ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
“ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ oo § ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. | 
7 ಗುಬ್ಬಿ ತ॥ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-206 ರಿಂದ ಕಳೀಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ. 
ಗುಬ್ಬಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.50 300.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
- 1 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು, 
ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾಃ 
ಗುಬ್ಬಿ ರು. ಬೆಲವತ್ತ ಅ ನಹಳ್ಳಿ 'ಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರ 
[ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


f= 


ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ. 


3450.90 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


Hn | ಗುಬ್ಬಿ 
ee ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ) 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲೂರು 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗೋನಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆಯ 

.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಪ ೃದ್ಧಿ) 


450.00 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಕೆರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


| 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ. ಕುಣಿಗಲ್‌ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 


1 


pe pf po: 

ಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 450.00 ಕರಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. | 

ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಲಿಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ H ' 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳ್ಳಸ'ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, 
ಗುಬ್ಬಿ ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ ಹೊರಕೆರೆ, ಸಿ. ಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 340.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸು 
್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ( ದು ಬಾರಿ `ಕಭಿವ್ನ ೃದ್ಧಿ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1290.00 
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Hid Se ಈರದಾದ್‌'ಮೆತ್ತ ) 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಭು 
[ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆನಬಾನ ಪ್ರಸುತ ಕಾಮಗಾಎ.ಎ ಹಂತ 
| (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 
5054-03-101-0-02-132 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ು | ನ್‌ | 
1 ಯೋಜನೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 22.90 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ 150 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೇತುವೆಗಳು ' (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ i) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ. ಪ್ರದುವನಹಳ್ಳಿ y 
2 ” ಗುಬ್ಬಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 24.50 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ 100 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


(ಕಡಬ ಕೆರೆ ಕೋರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Em -] ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ, so ] 
5054-04-337-0-01-135 ( ’ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) 

y ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೋಜನೆ, 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. 


[ ತಾಃ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಪುರ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಿಟ್ಟೂರು 
ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 2990 ರ 126.88 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. i | 


Ul ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. | 126.88 
5054-04-337-0-01-136 ( | 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ಇಳರೆ ರಸ್ಸೆಗಳು) ಗುಬಿ ಶಾ॥ ಹೆಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಸ ಭತ ಸ ಿ ಇ ರು ರಸ್ರಿಯಿಜ್ರನಿ ಆಟ 66.84 ಇಮಗುರಿ ಪ. ಡಿದೆ 
ಎಶೀಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಗುಬ್ಬಿ [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತ ಕಮೀ 23.40 ರಿಂದ 24.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ: ಮೂರ್ಣಗೊಂ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. 
HE - 
f | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. & 66.84 
5054-04-337-0-01-422 |. 8 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ' 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- ಗುಬ್ಬಿ ಣಾ ಣಾ 70.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Se ವ್‌ ks ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. 


1 
— 


ಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಾ | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. £ | 


ಕಾಮಗಾರಿ ನಗ | 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


— 

| ಗುಚ್ಛ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
p ತ್‌ ಸೆ" 

| wi ಬ್ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನಕಲ್ಲು ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸೆ "| 10.00 


23.00 . . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮುವಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 1 y 


'ಮಗಾರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಲಾಗ ಈ 


10.00" 
ಬ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಮಾರನಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


KS [] .00 
i ಗುದ್ದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 | 16, 


ಸ್ಸ್‌. ಜಿ 
po ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ತೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ .ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಫು [ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತಾಳೇಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ-ತಾ। ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ml 
3 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 300.91 


| s0s4-04-337-0-01-422 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಬ್ಬಿ 
I ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಇ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 26.10 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


— 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. | 2610 


5054-04-337-0-01-423 Ky § 
ಸ . 


g ಫೆ: Ry 2 ರಸ 
I ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಚಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಗ ನಡಾ ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. ನ i 


i ಫ ಣೆ ಪ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿನಗರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
Fo - 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನ gS 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಜಿಪೆ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಗ ತೊಗರಿಗುಂಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| - 
2 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಬಿದರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿ: 
ಬ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 | ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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r— ಪ 
A [mm ಷೌತ್ತ | 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ FR 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
pi ತ್ತಿ: ಸ್ಟೆ py 
A . ಹ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 2500 ಮಗುರ ಪೂರ್ಣಸೊಂಡಿದೆ 
ks ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _1 
ಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಃ ಸ್ಥೆ ೌ B 
pe Pe ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ; 
ಉಂ ಜ್‌ ರಸೆ 
7 I ಗುಲ ಗುಬ್ಬಿ ಈ॥ ಶಿವರಾಂಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; ಬ - ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
A 
ಸಃ ನ ಾಂಕೀಟ್‌ 
[EE ನಟ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 90.06 ಇಮಗಾರಿ"ಮರರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ಐ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
| 
ಮು ರ್‌ ತ್‌ ಸಿ 
ನಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 15.00 ಮಹರ ಪೂಜ ಸೊಂಡದೆ 
ಬ ಚರಂಡಿ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. J. | 
WE -- ಹಿಟ್ಟುಮೊತ್ತರೂ. ಸ SRE 
5054-04-337-0-01-423 , 
ಸ್‌.ಟಿ.: ಟ್‌ ಖಿ 
1 | ಟಿಎಸ್‌. ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ | ಗುಣ್ಣ | ಗೆಡ್ಲಿಶಾಃ ವರ್ಕೇಕಟ್ಟಿ ಎಸ್‌ ಶಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆಗಳು” ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. [2 ” ; 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. p 


5054-04-337-0-01-422 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ೪ತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 


ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೆಗುಡ್ಡ ಕಾವಲ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ಮುಸುಕೊಂಡ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗುಬ್ಬಿ ಈ! ಜಿ.ಹರಿವೇಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


! ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. 
2 
4 
5 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋ ಹೊರಕೆರೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ 


ಗುಚ್ಚ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದಿ ಜೋಗರ 
ಗುಬ್ಬಿ 


ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯನವರ, ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
kK ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪುರ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ .. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಎಂ.ಎಸ್‌. ಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸುರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ ಧರಂಗನಾಥಪರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜಯಮ್ಮರವರ ಮನೆವರೆಗೆ 
- ಸಿಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್‌, ಬಸವರಾಜಯ್ಯನವರ ಮನೆಯ 


F 
ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೀಲಕಂಶಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ 
ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಚುಂಚಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ N k 
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ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಿಮರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


fF | ] ಈರದಾಹ'ಬಿಸತ್ತ I 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾ: _ 
ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು SS ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾಲಯಿ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಡಬಾ ಹೋ, ಬೆಲವತ್ತೆ'ಗ್ರಾಪಂ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ನವರ ಎ.ಡಿ ಮ 
17 ಗುಬ್ಬಿ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದಿಜೋಗರ ಚೆಕ್ಕು ವೆಂಕಟಯ್ಯನವರ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 500 ಮೀಟರ್‌. 
| | | | SS 4 
ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ A 
18 ಗುಜ್ಜ [ರನು ಗ್ರ ಜನ್ನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೀರಿಸೆ.ಹಾಗ್ತೂ ಚರಂ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉಂಗ್ರ ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಜೆಂಗಾವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 
1 ಗುಬ್ಬಿ ಗ್ರ. ಸೋಪಾನ ನಾತ್ತನ್ನೂ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋ ಮಾಸ್ಟಿಪಾಳ್ಮ' ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
[) ಬ್ಬಿ CE = . ಕಾ: ಪೂರ್ಣಗೊಃ 
kel ಗುಬ್ಬಿ ಡು 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R - ನ ಎಸಪರ ಪೋ ನಚ್ಯಾರೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ [> 
21 ಬ್ಬಿ _) ಸ £ . ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆ ದೆ" 
| y | ಗುಬ್ಬಿ ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 300.00 ] 
5054-04-337-0-01-423 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
Kd (2 Ee ಬ Had 4 - ಧಾ: ರಿ ಪ 
1 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿ ಗುಬ್ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿ 
‘ ವಾವ ನಾಡಾಕೂಣವನ ಎಂಖವ್‌ ವ 
2 Y ಸಿಹಿ | ಗುಡ ತಾಲೂಬಿ:ಶಿವರಾಂತುರ ಎನ್ನ ಟಕಾಲವನಿಯಿದ್ಲ ಪಂಕ ನ 40.00 ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಜೋಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ರಾಮಯ್ಯ 
kK ಇರಿ ಪ 
2 is ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 64 ಘೇ ಸರಾ ಗಾನದ 
| . ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ರೇಣಕಯ್ಯ ಸ 
a ಯು ಮನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1200 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರಗೂಂಡಿದೆ 
೨ ನಾ ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಚ್ಚವೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಂಭದ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನವರ ; 
; | ಟು Kd ಸ 6.0 ಷೆ 
4 ಗುಬ್ಬಿ | ಮ್ಹನ್ಷಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟೆ ಕೆಂಪರಾಜು "ಮನೆಯವರಗೆ 'ಸಿಸಿ-ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ |: ¢ ನಾಮಥಾರಿ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರ 10.00 ಕಾಮಗುರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 


L 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ 


ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ | . 
1 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಗ) 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 K ಗುಬ್ಬಿ 


2.2 ನಮಗಾರಿ ಪ. 
ಗುಬ್ಬಿ [ಜಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು (2) ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾಮಗತರಿ: ಭೂರ್ಣಗೊಂಡಬೆ 
ಗುಜ್ಜ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಸ್ಲಾಂನಗರದ (ಯು) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾ 
ಹರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.6 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
[ಗುಬ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 
Ee 10.6 ಣಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ 
? ಗುದ್ದಿ [ದ್ರಾಥಾಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಕಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಮಗಾರಿ:ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಢಿದೆ 
ದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಟ್ಟದಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮ 
LAT ARS A EE 10.6 ಪ 
4 ಗುಜ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾವಿ'ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
r T 3] ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು | 
5 ಗುಚ್ಚಿ |(ಜಿಜೆಸಿ ಮತ್ತು ಪೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೂಠಡಿ ಮರು 15.75 ಕಾಮಗಾರಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
T —— ರ್‌ 
ಗುಬ್ಬಿ 315 ಪನರ್ಣಿಸೆನಿಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುರಿ ' ಯ 
1 ಖಿ il k 
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FE ಸ್‌ ಅಂದಾಜು'ಮೊತ್ತ r 
. g ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
[ಕಸಂ . ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಕಮಿದಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
il (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಜ್ಞ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ; | 

FY "ಎ! ಸು" ಬ ರಿ ಪ. ಗೊಂಡಿದೆ 

7 ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 ಕಾಮಗಾರಿ: ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 

ನಲಿ 7 ಣು ಲಿ pe ಪಃ ಪ kh 
y ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 55 ವಿರ ಮಡ 
K | ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 210.25 
SRSA a ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 1.00 ರ 
1 | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿ ಸತಾ ಗರಾಲಿಮರಉಂಗ್ರಾಥನ್ನ ಕ.ಮಾಲ300: ರಿಂದ 88.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್‌ ವ ಬ [ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಭಿವೃಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ) ಜ್‌ a 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.40 ರಿಂದ 12.50 ರ k 

) £ ಸ್ತ 00- |. ಇರಿ: ವ ] 

Jaen eee ಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಧಿ ವ್ಯ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 80:00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 168.00 ಸ 
Improvements from N S road to join K K road via 


100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


NABARD RIDF XXlll K.G. Temple, Sirivara road from ch. 8.00 to 13.00 


Km in Gubbi taluk {R 23054) 


Improvements to road from Hebbur-Kallur road to 
join ldgur road via Manikuppe, Cheeeranahalli, 
Naranahalli from Ch.0.00 to 3.50 Km in Gubbi 

taluk (R 23078\(INDENT-80337) 


Improvements to road from SH.84 to Join CS pura- 
Koppa road via K.G. Temple, Gadeehalli, 

Veerannanagudi, Anakalakoppa, Kodhalli from ch. 

13.50 to 6.75 Km in Gubi taluk (R 23056(INDENT- 


100.09 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣನೊಂಡಿದ 
| 


100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


80330) _ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತರೂ. _ | 300.00 
Improvements to Nelligere-Sira road in Gubbi taluk 130.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
NABARD RIDF XXIV (ch 32.30 to 33.90 km) if 1 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 130.00 ! 


3054-03-337-0-05-200 
(ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು 
ನಂತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Post mansoon maintenance of Sira-Nanjanagudu 
ಗುಬ್ಬಿ (SH-84) road from Ch 13.75 to 49.25 km in Gubbi 
Taluk. 


52.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 52.00 


3054-04-337-1-10-200 
(ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 


ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


Post Monsoon Annual Maintenance of Gubbi - 
ಗುಬ್ಬಿ Hebbur Road from Ch 3.00 to 9.60 Km in Gubbi 
Taluk. 


2.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


Post Monsoon Annual Maintenance of Tumkur- 
Chelur- Bukkapatna- Road from Ch 16.00 to 54.40 
Km in Gubbi Taluk. 


12.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of Nelligere - 
Sira Road from Ch 9.00 to 36.00 Km in Gubbi Taluk. 


Post Monsoon Annual Maintenance of Nittur- 
Hosakere Road from Ch 0.00 to 13.00 Km in Gubbi 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of Kadaba to A 


Turuvekere-Nittur.Road Via K Rampura 100 ಕಾಮಗಾರಿ ER ಧಿ 

Gangasandra- Attikatte f from Ch 0. 00 io 9.80 Km in 
GUBI TaN 

Post Monsoon Annual Maintenaice of [ONT N 

Kote Road Via Aniimand 

Uddehosakere from Ch 12.00 to 15.60 Km in Gubbi 

| Taluk, 1 
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18.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


250 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕನದಾಹ್‌ನತ್ತ 

” ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 

(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾಲಯ ಹಂತ ' 


Post Monsoon Annual Maintenance of Gopalpura- 
Ungra Road from Ch 0.00 to 14.60 Km in Gubbi 
Tatuk. 


| 


5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of N.H206 {0 
Nittur Rly Station Road Via Karehalli Bandihalli from 
Ch 0.00 to 5.10 Km in Gubbi Taluk. 


I 
3.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of Sampige To 
Neralekere Road Via Badenahalli peramasandra 
from Ch 0.00 to 6.80 Km in Gubbi Taluk. 


2.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of Kadaba- 
kunnala via Gorachihall:Bydagere-Yelachihalliroad- 
from Ch 0.00 to 10.60 Km in Gubbi Taluk. 


2.00 


| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


station to Sathenahalli gate Via Bidare from Ch 
0.00 to 14.50 Km in Gubbi Taluk. 


Post Monsoon Annual Maintenance of Gubbi-Riy IN 


5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


+ 
Post Monsoon Annual Maintenance of N.S Road to 
kortagere Bavali Road via kadaba K.G Temple 
from Ch 0.00 to 13.10 Km in Gubbi Taluk. 


ಬ 


) 


4.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1 Post Monsoon Annual Maintenance of C.N Halli 
ಗುಬಿ Hagatavadi Road TO N.H.206 Via Thirthapura 


5.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


by Shivasandra from Ch 8.90 to 17.90 Km in Gubbi 
Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of Hagalavadi 
ಗುಬ್ಬಿ To C.N.Halli Border Via Galigekere from Ch 0.00 to 
8.00 Km in Gubbi Taluk. 


ಬ 


150 


| 


Post Monsoon Annual Maintenance of Chelur TO 
C.Haravesandra Gollahalli Via Mannemari Temple 
from Ch 0.00 to 13.00 Km in Gubbi Taluk. 


. ಗುಬ್ಬಿ 


be] 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Sa 


Post Monsoon Annual Maintenance of Doddaguni - 
Sampige Road from Ch 0.00 to 3.80 Km in Gubbi 
Taluk. 


ಗುದ್ದ 


150 


Se 5 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monson Arinual Maintenance of’ Turuvekere— 
Nittur Road from Ch 16.20 to 27.00 Km in Gubbi 
Taluk. 


Rue 


3.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


Post Monsoon Annual Maintenance of Hosakere - 
Huildore Road To Haladodderi ViaNalluru 
Somasagara gate from Ch 0.00 to 14.00 Km in 
Gubbi Taluk. 


ಗುಬ್ಬಿ 


100 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of Hosakere - 
Huildore Road from Ch 0.00 to 18.40 Km in Gubbi 
Taluk. 


| 
_! 
ಬ್ಬಿ 


4.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of NH-206 to 
TCB Road Via M.H.Patna, Sugganapalya, 
Nandihalli from Ch 0.00 to 16.00 Km in Gubbi Tatuk. 


5.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of M.H.Patna to 
TCB Road Via Servegaranapalya, Mannamma 
| Temple from Ch 0.00 to 11.00 Km in Gubbi Taluk. 


5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of NH-206,to 
NS-Road Via vadaluru,Belavatte Aremaranahalli 
from Ch 0.00 to 18.00 Km in Gubbi Taluk. 


12.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of NH-206 to 
CN Halli Hagalawadi Road Via yallapura, 
Handanahalli Haradagere from Ch 0.00-0.15.30. Km 


4.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


in Gubbi Taluk. 
| se Monsoon Annual Maintenance of TCE Road io 


from Ch 0.00 to 10.00 Kr in Gubbi Taluk. - 


Mattikere Via Yakkalakatte, shivapura,obalapura _}. 


2.00 


ಕಾಷುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಸಃ ಸಃ | ಹ Ee) ನು ಹಃ 
[ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


. Post Monsoon Annual Maintenance of N.H.206 to 
25 ಗುಖಿ Nittur-Turuvekere road via Thaggihalli 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ks Peramasandra Badehalli Janakadevanahalli from 
- Ch0.00to 12.00 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of NH-206 to 
26 ಗುಬಿ Kadaba Via Kallipalya, Prabhuvanahalli, 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Javaregowdana palya from Ch 0.00 to 25.00 Km in 
Gubbi Taluk. 


Post Monsoon Annual Maintenance of NH-206 to 
nಬ್ಬಿ | NS-Road Via Heruru Harivesandra Madhanghatta 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
from Ch 0.00 to 8.00 Km in Gubbi Taluk. 


Post Monsoon Annual Maintenance of NS Road to ' 
Kuntaramanahalli Via Hosabijanahalli road from Ch “200 "| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5.50 to 12.40 Km in Gubbi Taluk. 

Post Monsoon Annual Maintenance of Sira- 
Nanjanagudu road to (SH-84) C.S.Pura-Koppa road 
via K.G.Temple, Gadde halli, Veerannana gudi, 
Ankala koppa, Kodihalli from Ch 0.00 to 11.80 Km in 
Gubbi Taluk. 


Post Monsoon Annual! Maintenance of Yadiyur- 
Kaliur road to (SH-84) Sira-Nanjanagudu road (SH- 
84) via K.Kaltahalli, Beluru gollarahatti, Kodihalli, 
D.Kunnala, Jeeganahalli gollarahatti, 
Konemadenahalli, Kamberahatti, Neralekatte palya. 
from Ch 0.00 to 15.70 Km in Gubbi Taluk. 


28 


್ಸಿ 
| ಗುಬ್ಬಿ 
್ರಿ 

- | 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


30 ಗುಬ್ಬಿ 


Post Monsoon Annuat Maintenance of Hebbur - 
Kallur Road from Ch 6.40 to 27.80 Km in Gubbi 
Taluk 


31 ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of C.S pura - 
Koppa Road from Ch 0.00 to 8.00 Km in Gubbi Taluk 


Post Monsoon Annual Maintenance of Hebbur - 
Kallur Road To K.G Temple Via 
BasavannanagudiChengavi from Ch 3.00 to 10.80 
Km in Gubbi Taluk. 


32 ಗುಬ್ಬಿ 


33 ಗುಬ್ಬಿ 


Post Monsoon Annual Maintenance of Nettekere 
Gate to Kunigal Border Via Cheeranahalli 
Naranahalli from Ch 0.00 to 7.50 Km in Gubbi Tatuk 


Post Monsoon Annuat Maintenance of SH-84 to SH- 
84 Via Padugudi-Borana Palya, Madehalli from Ch 
0.00 to 4.50 Km in Gubbi Taluk 


34 ಗುಬ್ಬಿ 


35 


Post Monsoon Annual Maintenance of Hebbur- 
Kallur Road to Tumkur Taluka border via Hoshalli, 
Rajenahalli, Averahalli, Changavi, Dollenahalli from 
Ch 0.00 to 5.20 Km in Gubbi Taluk 


36 ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of C.S Pura- | 

Koppa Road to Idagur via Mattikere, 150 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

Beeramaranahalli, Idagur from Ch 0.00 to 4.60 Km 
in Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of SH-84 to ! 
Tunivekere Tatuka border via Venkategowdana 150 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
palya, Huralagere, Yaranahatti from Ch 0.00 to 6.60 
Km in Gubbi Taluk 


37 


38 


Post Monsoon Annual Maintenance of Hebbur- 
we | Kallur road to C.S.Pura-Koppa road via Mavinahalli, 
“ Borappanahalli, idaguru, Adikekere, Kalaiahna 

palya.from Ch 0.00 to 9.00 Km in Gubbi Taluk 


39 ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಠರದಾಹ್‌'ಜೊತ್ತ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


(ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು) 


ಕಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


Post Monsoon Annual Maintenance of Hebbur- 
1 ಗುಬ್ಬಿ Kallur road to Veerannana gudi via Beflahalli, 
Jalipalya.from Ch 0.00 to 3.10 Km in Gubbi Taluk 


ee 1 
Post Monsoon Annual Maintenance of Hebbur- | 1 


ue | Kallur road to K.G.Temple Gaddehalli, Veerannana 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ks gudi link road .from Ch 0.00 to 2.60 Km in Gubbi 

Taluk IW 

Post Monsoon Annual Maintenance of Sira- 

mu |Nanjanagudu road to (SH-84) Kadaba-Kunnala road 1.00 

© via Hindasagere, V.Kodihalli, Yelachihalli from Ch 
0.00 to 4.70 Km in Gubbi Taluk 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| Post Monsoon Annual Maintenance of Hebbur- 
me | Kallur road to C.S.Pura-Koppa road via Manikuppe, 2.50 
Cheeranahalli, Naranahalli, Idagur .from Ch 0.00 to 
9.60 Km in Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of Sira- 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Nanjanagudu road to (SH-84) Turuvekere Taluka 

ಗುಬ್ಬಿ border via Kallur, Bilinandi, Kamatapura, 

Malladevana halli from Ch 0.00 to 5.80 Km in Gubbi 
Taluk 


100 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


44 


Post Monsoon Annual Maintenance of Hebbur- 
"Has me | Kallur road to Kunigal Taluka border via Mavinahalli, 
5 | Cheeranahalli, Vaddarahatti, Kurubarahatti from Ch 
0.00 to 8.65 Km in Gubbi Taluk 


100 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Post Monsoon Annual Maintenance of N.S.Road to 


46 ಗುಬಿ S.H..84 via Malekallahalli manchihalli ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
© | Biftagondanahalli from Ch 0.00 to 8.00 Km in Gubbi 
Taluk ' 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 


aN ನೇ ಸಾನ ಇವಗಾರಿಗಳು) 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ-ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅರೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಃ ಬೋಚಿಹಳ್ಳಿ - ತುರುವೇಕೆರೆ-ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಪಯಾ ಗೊಣಿತುಮಕೂರು _ 
ತುರುವೇಕರ ಮ್ತು ಚಿಕ್ಕಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 33.00 ೧೦ದ 3420 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 50.00 Work Complited 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕರ ತಾ॥ ಅರೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಲ್ಲೂರು ವಯಾ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕಿ.ಮೀ 24.40 ರಿಂದ 20.00 Work Complited 
ಸರಿ ವವಾಪಿವ ವಡೆ ವದ (ವಾದಿ ಮಲಾನಿ ಮಲದ ಎೀದೊದ ಮೂನ 
ಮ ಸ್ಟೆ ಸರಪಳಿ 5. . ಸ್ಟೆ 
ತುರುವೇಕರ ನುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ- ದಿಡಗ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತ 150.00 Work Cormplied 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಿಡಗ - ಆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 Work Complited 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬೋಚೀಹಳ್ಳಿ - ದಬ್ಬೇಛಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 8 100.00 Work Complited 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 670.00 
ಛಕ್ಕಫೀಷಿ: :5054-04-337-0- ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಎಡಿಯೂರು ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 100.00 R 
01-154 ಜಿಲಾ ಮತು ಇತರೆ 5.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ - Work Complited 
i SS 
|] ಬಟ್ಟ ಪತ್ತಾ] 10000 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ:5054-04-337-0- ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಬಾಣಸಂದ್ರ-ತುರುವೇಕರೆ-ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ 0.00 ರಿಂದ 
ವೇಕೆರೆ ಆ 5 , R 
01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸುರುವೇ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 Work Complited 
[| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ] 5000 
ಕೃಶೀಷಿ $:5054-04-337-0- ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ದಿಡಗ - ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ 10.00 K 
01-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - Work Complited 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 10.00 


ತಾಕುನಣಕ್‌ಕಾ:`ಡೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತಯಿಂದ ಸಂಪಿಗೆ ಎಸ್‌. 


ತುರುವೇಕೆರೆ 
ಕ | ಧಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Work Complited 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಾ:`'ನರುಬರಹಳ್ಳಿ ಫಾಪ್ಪ - ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಟಿ 


ಷು 
ರುವೇಕರೆ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Work Complited. 


ಸರಾ 'ನಹಬಂಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುಕುವೇಕಿತ 3ಾ' ಬಾಣಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಈ ತುರುವೇಕೆರೆ 


“Work C. ji d 
337-0-01-422 ವಿಶೇಷ ork Complite 


i 


90.00 Work Complited 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


[ಕಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾಮಗಾಲಿಯ ಹಂತ 
| | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ' 
7 ತುರುವೆತೆರೆ ತುರುಷೆಕಿಕಾ. ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4000: Work Complited 


ತಾಕುವ ತಾ, 'ಹಳ್ಳದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾ: 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


8 ತುರುವೇಕೆರೆ ನಿಯಿಲ್ಲಿ 40.00 Work Complited 


189.00 ಸ 
5054-04-337-0-06- ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾನುದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದ. 
‘ |a22 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ es ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 204 Work Complited 
20.41 


ತುಡುವೆ ತಾಲ್ಲೂನ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೃಶೀರ್ಷಿಕ : 5054-04- 
337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04- 


Nis \. : ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಮಾಯಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ | 
337-001-423. ಗಿರಿಜನ . 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ಯಾರ್ಷಕಯ ಹಸರು: 
4059-80-051-0-29- 


50.00 
96.67 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054-04-337- 
1-09-172 ಮು ಗ್ರಾರ ಅನಿಧಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಗನೇನಹಳ್ಳಿ - ಮಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 17.20 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.71 ಕಿ.ಮೀ ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ತುರುವೇಕೆರೆ ೫: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.50 ಕಮೀ ರಿಂದ 
80 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ - ಹುಲ್ಲೇಕರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಿಂದ 4.70. 
'ಹಾಗೂ 7.40 ರಿಂದ 8.00 . ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


96.00 


ತುರುವೇಕೆರೆ ’ Work is Complited 


96.00 


288.67 
1494.17 
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2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


1 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸೇತುವೆಗಳು 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಶ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ 


ಗುಬ್ಬಿ 
ಏ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


L 


ನ 
ಕ್ರಸು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು We ನಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | 
Mat 
| —— — 
5054-04-337-0-01-154 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚಿಹಳ್ಳಿ-ಮೆಳೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 
| ಸಿ ತಾಲ್ಗ್ರೂ ಸಎಳೇಲ್ಲವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0 ನಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ] ಗಔ | ರವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ್ರಸ್ತಾನಿತ ಸರಪಂ 00 ರಿಂದ 660 ಮಿಲ್ಲ | 5690 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} |] ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 490.00 
S054-03-101-0-092-132 
60.00 ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟಿಂಪಲ್‌. ಸಿರಿವರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


40.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಗೊಂಡ | 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 


| 
$054-04-337-0-01-133 ( 

- .ಜಿಲ್ಲಾ.ಮತ್ತು-ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


L_ ಉಪಯೋಜನೆ. 


ಗುಬ್ಬಿ.॥ಣಾ॥ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಸಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ. ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ.ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ 
ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 11.00-ಯಿಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 
ಕಿ.ಮೀ 17.70 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


in 


180.00 


100.06 | 
| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ 


— 


ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳ ಅಭಿವೃ 


ತಿರುವಿನಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಹೆ-206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು ಬೆಲವತ್ತ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.75 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


2 ಗು , ಇಮಗಾರಿ ಹೂ 
Il ಬ್ರಿ | ಜಂಗಾವಿಕೆಮೀ 6೧0 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 77 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
್ನ ್‌ y 
| ೫ | ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕರ್ಮಿ 1460 ರಂದ 168 ರವರಗೆ ರಸ್ತ 9000  [ಣಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
gR ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ < 
| 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 347.71 ‘ 
5054-04-337-0-01-135 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ 
ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಕ್ತಿಗಳು- ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ $.ಮೀ 3.60 ರಿಂದ 630 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ N 
' | “ಎಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- | ಗೆಔ | ಜ್ರಂವೇಸಂದ ನಂಬಿಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ | 000 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ" ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
IN ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುದೊರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 030 ರಿಂದ 045, 1150 | 
"| ರಂದ 1256 ಕಮೀ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 17.63 ರಿಂದ 18.40 ರವರೆಗೆ ಹೊಸಕೆರೆ 
| ು 
3 ಗುದ್ದಿ | ಸುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮ್ತು ಕಾಳಿಂಗನಷಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 9539 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ು ನಾ - 
[, ಸುಖ | ಗುದ್ದಿ ತಾಃ ಸಿಎಸ್‌ಮರ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ಪನುವ ಪರಿಬನ ಎಪಿ A NNN 
ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ : 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 242.79 
— dd E 
S0S4-04-337- 0-01-136 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಟಿಸಿಖಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ, ಶಿವಮರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾಗ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು- R ಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ಟೆಯಿಂಃ ಕೃಲಕಟ್ಟೆ, , ಓಬಳಾ: ೯ 
1 | ತಪ ಅಭಿವದಿ ಯೋಜನ. | ಗುಣಿ [ಮತಿಕೆರೆ ಸಂರರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 020 ರಂದ 230 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ | 8647 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿವರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ” ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ” - ್‌್‌ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 15.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
C | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 10147 | 
3054-04-337-1-09-172 i 
ಸ i 
1, |೩ಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಾ | ಗಣ್ಣ [ನನ್ದಿ ಕಾಲ್ಲೂಸು ನಿಟ್ಟಾರು-ಜೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1056 ಕಿ.ಮೀ. 8000 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


9.13 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


Jess ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೆ-206 ರಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅರದಗೆಕೆ ಮಾರ್ಗ 
ಚಿ ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 8.60 ಕಿಮೀ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


"80.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |: 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕ.ಮೀ 100 ರಿಂದ 3.50 ರವರಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


p) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 


[= 


ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. 


Ni 5054-04-337-0-01-422 


ಗುಪ್ಪಿ, ತಾಃ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


.. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


— 


——f 
2 


—l 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


—, 
ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
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Wl ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ai F % ಕ್ಲ ರೂಗಳ ನ್‌್‌ 
ಗುವ ತಾಸ ಕುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ & 
ಈ ಪಥಳ್ಳಿ ಎನ್‌ ಸಕಾಲ ನಲ್ಲಾ 2284 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
f ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಬ್ಲಿ ತಾಗ ಕಚ್ಛೇನಹಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ 
ಗುಬ್ಬಿ ಥ್ಲಿ.ಹ ಕಚ್ಟೀನಳ್ಳ. ಎಸ್‌ಸಿನಾರೋನಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ್‌ ಸಸ ಕಾನು 3435 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | *, 
| ಬ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಬ್ಲಿ ತಾಃ ಸಣಬನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ಟೆ ವಿಮಾ ie 
ಗುಬಿ ಬ್ರಿ ತಾಃ ಸಣ: ನಹ ಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾ: 'ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಃ ರಸ್ತೆ ನಿ ರ್ಮಾಣ 29.00 ಹಮಗರಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಎವಾ ಇನಡಡಿಗವಿ ಎಸ್‌ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ: 
| ಣ್ವಿ I ಗುಬ್ಬಿ ತಾಗ ಚಿಕ್ಕಹೆಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ § 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತಾಲ್ಲೂಕು ತ್ರ ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಃ 
r ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಲವತ್ತ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3100 ಭನಮಗರಿ "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬ ಕಾಮಗಾರಿ 


20.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತರೂ 


248.19 


ತುರುವೇಳಿರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಗುಬ್ಬಿ ೫ ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಎಸ್‌.ಸಿಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


30.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


IW ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಚಿಕ್ಕಚೆಂಗಾವಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗುಬ್ಬಿ ಸಸ 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಕಾಮಗಾರಿ 
P ನಗುಡಿ ಎಸ್‌.ಸಿಸಾ ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ 
PS r ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ವೀರಣ್ಣನಗುಡಿ ಎಸ್‌.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 ನುಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
್‌ ನಾ ಸ ಹಾಲೋನಿಯಃ ಜ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ! 
ಗುಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ದೊಡ್ಡಚೆಂಗಾವಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ನಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} 7 . ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಸಿ.ಎಸ್‌.: ಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹ ಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಎಸ್‌ 'ಸಿಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿ 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
IN ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ nk 
£ ಸಿ. ೀನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
7ಬ | ಗಿ ಕಾ।ಕೆಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಎಸ್‌ಸಿಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನ 2000 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬ ಕಾಮಗಾರಿ ್ಧ [ 


ಸುಚಿ ತಾಃ ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸ J ಇ ಸ್ತ 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆಟ್ಟಿಕಿರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


— 


ET 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃಹೊರಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಇ] 
7 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಕೆಸಂದ್ರ ಎಸ್‌. 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


KRESS: ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 
| 00-330 .ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | 
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಬ್ಬಿ PSE Be 20.00 ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. | 
೫ ಗು ೧ ಪ; ಸ್‌.ಸಿ.: ನಲೋದಿಯಃ ಕ್ರೀಟ್‌ ಸಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವನಂಜಪ್ಪನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 2872 ಮಗಂ ಮಾಸದಡಿದ 


el 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 


5054-04-337-0—06-423 


ಗುಬ್ಬಿ! ಮೆಳೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 


ಬ್ಳಿ| ಟಿ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾ: 'ಮಾಃ | 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು £ [ನಯ ಕಂಜಗಾನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 2000 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾ ನೌ ಬ [ಕಾಮಗಾರಿ. | 

] ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. | 1 
2” Je IE ಗುಬ್ಬಿಃ ಬಿದರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ks 20.72 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 — ಗುಬ್ಬಿ ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 35.00 Ns ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಗುಬ್ಬಿ! ಕೊಂಡಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 32.00 ಕಾಮಗಾರಿ NEE 

2 ಮ 

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತರೂ 107.72 
I] ಫಡ ವಧಾಸಭಾ ನವೆ 

1 


5054-04-337-0-06-423 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ. 


ಜಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸಿ.ಸಂದಿಹಳ್ಳಿ ತಳವಾರಳಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


5 
ನ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತೆ ರೂ 


3054-04-337-1-05-200 
ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 


f Annual Maintenance of Sira-Nanjanagudu (SH-84) road 


ಇ from Ch 13.7 tg 4325 km in Gubbi Taluk. 


ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸರ್‌ ರ್‌ orgs —ಾಮಗಾರಿಯಜಿಸರು” Temes eames —— 
3 


೪ Bi (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 60.00 
L fp —— ಟ್ಟು ಮೊತ್ತ _ 1 
AS 81510200 ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
HT ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆತರ ರಸೆಗಳ ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ಮತಿ ರಂದ £ 3.46 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SLE KN p: ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ § 
ಕಡಬದಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಅತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಗೆ A | 
2 ಗುಬ್ಬಿ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ , ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R ಕಾಮಗಾರಿ. 
f 7 | Tf ಗುಲ | ಗೋಪಾಲಮರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ ೧.00 5೦ದ 1440 ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ SEE FR) 
ಬ್ಲ a fo ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಡವ್‌ wy 
F T- ಗುಣ | ಕಡಬಾ-ಕೆನ್ನಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.0 ರಂದ 10.60 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ RSET 
NR em: ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಖಿ 
p ಸತಿ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌, ಸಿರಿವಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


“ | ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 13.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 


6 ' ಗುಬ್ಬಿ |ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ "3, 00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” | ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
- Ki ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಣ, ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ, ಕೆಗ್ಗೆರೆ-ನಂದಿಹಲ್ಳಿ | 
7 ಗುಬ್ಬಿ | ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| _ ವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗುರಿ. 
Wi ಗುದ್ದಿ ಹಾ ರಾಹೆ206 ರಿಂದ ಕಲ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನವಾಳ್ಯ K 
8 ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥೆಯ ಕಿಮೀ "000 ಯಿಂದ 25.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 
`ಇರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 206 ರಿಂದ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು, ಅರವೇಸಂದ್ರ, 
[ ಮದನಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಸ್‌. 1 
KN _ ಗುಜ್ಜ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಕಡಬ: ಕುನ್ನಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಂಡಸ್ಥೆರೆ ವಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 


ಯಲಚೀಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಾರ್ಷಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ES 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


IN ಸಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ॥ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
Il ಗುಬ್ಬಿ | ಕಲ್ಲೂರು, ಬಿಳಿನಂದಿ. ಕಮಲಾಪುರ, ಮಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


- | p ಕಾಮಗಾರಿ, | 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ। ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 


n ಗುಬ್ಬಿ | ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
a A ಸಿಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 006 ರಂದ ನ ನಮಾ ಪಗ ವಾಸ 
i ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ ಟಿಂಪಲ್‌, ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ, 
ಗುಬ್ಬಿ 


14 ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಅಂಕಲ ಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಷಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ... 
ನೆಟ್ಟೆಕರೆ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಕಿರೆ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತಗೆರೆಗೆ | 
15 ಗುಬ್ಬಿ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.50ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
NN } 
ರ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ತಾಃ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
16 | ಗುಬ್ಬಿ | ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರೇಹಳ್ಳಿ. ಚೆಂಗಾವಿ, ದೊಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಪಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ। ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟೇ | 
» 3 ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
ದ್ಬಿ | ಡನ ಪಾಳ್ಯೇ ಹುರುಳುಗೆರೆ, ಯರನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಗ 
ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಫುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ | 
ಗುಬ್ಬಿ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಬೋರನ್ಸನ ಹಲ್ಲ, ಇಡಗೂರು. ಅಡಿಕಿರೆ. ಕಲ್ಲಿಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
"ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಲ | ಹೆಬ್ಲೂರು-ಕಲ್ಲೂರು- ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೀರಣ್ಣನಗುಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಾಲಿಪಾಳ್ಯ ವಡ 
ಪ: ರಸ್ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ ಟಿಂಪಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಗದ್‌ಬೆಹಳ್ಳಿ ಳಿ ವೀರಣ್ಣನಗುಡಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಜ್ಜ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯ, ವಾರ್ಷಿಸ_ನಿರ್ವಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. EE 
ಗುಲ | ಮಂಚಿಹಳ್ಳಿ ಮಳೆಕಲ್ಲಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ.3.ಮ್ಮೀ 0.00. ರಿಂದ.8. 90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಬ್ಬ ನರ್ವೆಪಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. fs 
ರ, ps ೯ pe ಹ ಸ N 
A ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯರಿದ ಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ 5 ಬಮ ಪಸ 
H ಬ ಚಂಗಾವಿ ಕಿ.ಮೀ 3.00-. 10. 80 ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
k es J 
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£ 1 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 3 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸಾಮಗಾರೀಯ-ಹೆಸರು ನ ಇಾದಗಾರಿಯ-ಕಶಲ: 
ಸಸಂ bn (ಥೊಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ 
—| ಮಕೂರು -ಜೆಳೂರು-ಬುಕಾಪಟಣ ರಸೆಯ ರಿ 44 ಸಿ 
23 ಗುಜ್ಜಿ ತುಮಕೂರು -ಚೆಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಸಸಯ ಕಿ.ಮೀಸ600 ಂದ 54.40 ರ 10.00 ರ ಪETanದ 
( | | [ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸೆಂಪಿಗೆಯಿಂದ ಚಾಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಪೆರಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 8 
ಬಬ್ಲಿ 2 ದ್ರ 4 ಸ್ತ 5. ಮಗಾರಿ ಪ. 4 
44 ಗುಬ್ಬಿ | ಮೀ ೦00 ರಿಂದ 680 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಛಿ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Fr ಸ್‌ Tr ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ - ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಪುರ, ಬಡವನಮಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ 
25 ಗುಬ್ಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-206ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 890 ರಿಂದ 17.90 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe ಕಿ.ಮೀ ವರಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. t) K pl 
ಹಾಗಲವಾಡಿಯಿಂದ ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ Pa | 
ಬ್ರಿ ಳ್ಳ ವೆ: 2.00 ನಮಗಾರಿ ಪೂ 
2 ಗುಜ್ಜಿ | ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 800 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕುಮಾರಿ ,ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|__| - J 
27 [ ಗುಬ್ಬಿ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ- ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[_ 
ವೇಣಿರೆ-ನಿಟೂರು ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 27.8ಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ 
| | | ತರುವೇಕರನಿಟ್ಟೂರು:ರಸ್ತಯ ಕಿನ 16:9 ೦೧ರ 27.ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ವಾರ್ಷಿಕ | 5೧) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[4 ಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. IR 4 ಮ (e 
| ] ಘಾ ಮಂಯಲರೊರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಲ್ಲೂರು ಸೋಮಸಾಗರ ಗೇಟ್‌ ಮಾರ್ಗ 
29 ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಲುದೊಡ್ಡೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| e ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
} 
'ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುದೊರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ೦.00 ರಿಂದ 18.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
3, 8.0 'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಃ 
30 ಗುಬ್ಬಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ig ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 — \- 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಚಿನ.ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ, 
5 ವ ಟ್ರ p Cid ಲ, 5.00 ಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ 
4 ಗುಜ್ಜಿ ಅಂದನಹಳ್ಳಿ ಅರದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ? ಸಾಗ ಗೊಂಡಿದೆ 
| 
ಟಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಮರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ 
32 ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 0.೦0 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಜಕ 500 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
& | ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಃ ರಾಹೆ 206 ರಿಂದ ತಗ್ಗೀಹಳ್ಳಿ ಜನಕದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಬ ¥: ik 8.00 ಇರಿ ಡಿಃ 
4 ಗುಬ್ಬಿ | ತುರುವೇಕೆರೆ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
4 
| ಸುಣ್ಣ ಠಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ಹೊಸಬಿಜ್ಜನಬಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಕುಂಟರಾಮನಸಳ್ಳಿ | 
34 ಗುಬ್ಬಿ | ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಿಂದ 12.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.40 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ; 


|} 
i 


| ಕಾಮಗಾರಿ 


+ 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, 
ಗುಬ್ಬಿ |ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 8.00 
| 0.0೦ ದಿಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ಫಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಟಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


7 ನಿರಾ-ಸಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಗುಬ್ಬಿ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


5.00 ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಟಿ) 
ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 


ಗುಬ್ಬಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹೆಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 800 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(ಎಸ್‌.ಟಿ) 
ಸೆಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಂದ 36.00 ರ ವರೆಗೆ ಕ ನಿರ್ವಹಣೆ \ 
- ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂ: . ವಾರ್ಷಿ' ಹ: 
ಬ್ಬಿ | E: 00 - ರಿ ಪೂರ್ಣ: 
ಗುಖ್ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಟಿ) 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸೇರ್ವೆಗಾರನ ಪಾಳ್ಯ, 'ಮಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಂಗಯ್ಕನ 
ಗುಬ್ಬಿ |ಪಾಳ್ಯ ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.00 
0.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಉಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) | i 


ey ನಿಟ್ಟೂರು- ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಗ 


ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ T 
ಗುಬ್ಬಿ | ಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಇರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ 200 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Fo § tl \ 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 84 ಮಾರ್ಗ ಕೆಕಲ್ಲ ಹಳ್ಳೀ ಬೇಲೂರು, 
ಗುಬ್ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹೆಟ್ಟಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಡಿ. ಕುನ್ನಾಲ. ಜೀಗಸಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಕೊಃ 5,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾದೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ "ಕಾಮಗಾರಿ: 4 1 
- ಧ ಧ : _; _— ಎ 
pS ಗುಬಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 84 ಪಡುಗುಡಿ .ಬೋರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ. ಮಾದೆಹಳ್ಳಿ ೫ ಹಮಾರ ಮೂರ್ಜಗೂ { 
ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರೆ. ೦ | ಔಮ್ಮಗಾರುಸೂರ್ಣಗಂಡದ.| 
ee ವಿಸ್‌ ಮುರ ಸೂಪ ರಸೆಯಿಂದ ಇಡಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮೌರ್ಗ ಮಸ್ತೀಕಿರೆ 1 j 
44 ಗುಬ್ಬಿ Ri ಸ ನ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


2: . ಬೀರಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. K i 
DageA in. 


KE N ಅಂಿದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರಸರ್‌ ಲೆಕ್ಕಶ್‌ರ್ಷ್‌ೆ ನ್‌ೇಯ್ಜಾ್‌ `ಕ್‌ಮಗಾರಿಯ"ಹೆಸರು 
CER aa ಕ ‘ ನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ks 
ky ಗುಬ್ಬಿ 1ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ -ಕೊಪ ರಸ್ತೆಗೆ 
45 ಗುಬ್ಬಿ ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ. ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ಇಡಗೂರು ಮತ್ತು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
S ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ? | 
|] Rಲಯಂದ ತಮ್ನರು ಅಮ್ಮನವ್ರ ಉದ್ದೇಷೂಸರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ 7 
46 ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗಾರು 3 
PE ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.40 ರಿಂದ 27.80 ರವೆರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ $0 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_| | ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| - ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 25119 | 
2059 80-053-4-00-200 ; 
i ಎವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ | ಗೆಬ್ಬಿ [ಸುಬ್ಬ ಬಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 399 ಾಮಗಾರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಣ್ಣ | Weis ps ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ 250 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
3 | ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಥ್ಸಿ |ಗುಬ್ಬಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಃ ಬು ದುರಸ್ಥಿ 
pS ಯ sj 
4 ಗುದ್ದಿ li od ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 500 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
M ಗುಬ್ಬಿ [ಗುದ್ದಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 300 ಮೂವಿಗೂಂಡಟಿ 
ಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
] ದ 
ಗುಜ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ನೂತನ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 


ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮತ್ತು ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಟಿ) 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 28.00 


2216-01-700-3-01-200 


ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡ | ಗುದ್ದಿ [ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಚೆಎಂ.ಎಫ್‌ಸಿ ಹರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ೩00 


ದುರಸ್ತಿನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ೧ರ್ವಹಣಿ. 
> ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ 00 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. R 


ಗುಜ್ಜ [ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ಥಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4. 
4.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ದುರಸ್ಥಿ 2.00 


(ಎಸ್‌.ಸಿ) 
ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ "ಜಿ.ವ೦ಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ : ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ "ಕಟ್ಟಡ i 


ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ 


ವಿದ್ಯುತ್‌ ದುರಸ್ತಿ 
ಗುಬ್ಲ [ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ಏದ್ಯುತ್‌ 
“ [ದುರಸ್ಥಿ 
ಗುಬ್ಬಿ 
“ [ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜೋಡಿ ವಸತಿ ಗೃಹ" ದುರಸ್ಥಿ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 19.00 
47 


3054-04-337-1-10-200 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಬ್ಬಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 


5 


ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.30 ರ ಸುರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 


ಗುಬ್ಬಿ |ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.14.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 4.75 


ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.22.00 ರಿಂದ 29.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 
ಣ್ಣ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ-ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.60 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ದುರಸ್ಥಿ p 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ | 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಂಪಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಪೆರಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.10 ಕಿ.ಮೀ. ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ: ಠಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-206 ರಿಂದ ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ. ಜನಕದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ; . 
ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. 75 - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ" | 
ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ $4 ಸ 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


T 
Teme ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಜಿಕೆ- ಸಾದಮಗಾರಿಯ”ಹೆಸರು- ems ee 
kj ತಾಲಣ್ಣಕು ¥ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
|] X [ago ಹದ್ಧಾರಿ-206 ರಿಂದ ಎಂ.ಪೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಣ. ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ, ಕಗ್ಗರೆ-ನಂದಿಹಳ್ಳ |. 
7 ಗುಬ್ಬಿ [ಮಾರ್ಗ ಟಿಸಿಖಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 1460 4.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| L ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ | ಸವೂಂನಿಂದ ಹಂಪಸಂದ್ರ, ನಂಬಿಕಣ್ಟಿ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ if 1 | 
8 ಗುಬ್ಬಿ [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಲ್ಲಿ ಮಾದಾಮರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 475 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - 
IR ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i 
— 7 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, N 
9 ಗುಬ್ಬಿ |ಅರಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಗೆರ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 475 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ. 
ಕಿ.ಮೀ 3.80 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
s ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಲೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ಶಸ್ನೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1100 ರಿಂದ 12.00 + 
ಗ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂ; ) ರು ರಸ್ತ ಸ 
I [ ಗುಬ್ಬಿ |; ಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ 45 ಕೌಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಸೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 471.50 
. 3054-03-—105-0-01-200 
- ಧು Tk ಗಲ್ಲ, ಷೇಕೆರೆ-ನಿಟರು "ರೆಸ್ನೆಯ' ಕರ್ಮಿ 23:40: ರಲ್ಲಿ" ಸೇತುವೆ"-ದುರಸ್ಸ E M [* 
| | ಜಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರಸಗಳ ಸೇತುವೆಗಳ | ಗುದ್ದ ಸಿಕ್‌ ಶುರುವಣಿರಿ ಬ್ಲಬಸ್ಧರ್ಯರಸೆಯು ಅಮ್ಮಿ 23.40: ರಲ್ಲಿ'ಸೇತುವೆ ಧುನಿ 459 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ § i 
[= ಸಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು' ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ಅ॥ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
2 ಗುಬ್ಬಿ |ಕಲ್ಲೂರು, ಬಿಳಿನಂದಿ. ಕಮಲಾಪುರ, ಮಲದೇವಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ಮತ್ತು 4.95 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} 5,40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
| [= J ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ 
ಬ್ರಿ ರ್ಯ Ch ೪ - 495 ನಮಗಾರಿ ಪ. ೧ 
§ 8 i "00 ರಲ್ಲಿ ಬಿದರೆ ಕೆರಕೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 1489 ಷಃ 
ET ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ತಿರಾ-ಸಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಾಗೂ 
ಗುಬ್ಬಿ £1 ಆಟಿ ನಾ 4.98 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ % ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ iy 
- ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತರೂ 458 
2059-30-053-4-0-200 | 
ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನೂತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಬಿ ಲ್ಲ ತ 49 ಇ ಪ 
1 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಬ್ಬಿ "ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ ಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
 ಡುರಸ್ತಿನಿರ್ವಹಣೆ ಸರ್‌ 
§ ಗುಂ | ಜಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ pe REE 


ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


> 


ಗುಬ್ಬಿ 'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ' ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗೆ 
ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಬೆಂಚ್‌ಗಳು, ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


495 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 
§ 


| 4 


ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 


3054-04-337-1-10-200 


I 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟಿಂಪಲ್‌ ಮಾರ್ಗ 


0.40 ರವರೆಗೆ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ 'ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ " 


] ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಬ್ಬಿ | ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ ಜಿಂಗಾಎ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 797 ರ ತಬಚೆಬಳ್ಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 495 - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ” 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಬ್ಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.10 ಮತ್ತು 25.30 ರಲ್ಲಿ 1 
ಗುಬಿ ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂ; ಇರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ್ರು ್ಲಿ 4 ಕೆ 
4 ಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಂ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ K 
ಗುದ್ದಿ | ಕಡಿಕೋಡಿಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹ ಕಾಮಗಾರಿ; ಷೂರ್ತಾಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ 
ಟೆಂಪಲ್‌, ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಅಂಕಲ ಕೊಪ್ಪ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 
೪ ೯ ಬ ke NN ಷ್‌ 
pl ಗುಬ್ಬಿ | £20 ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 4 ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
[_ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ 'ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಃ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುರುಬರಹಟ್ಟಿ. ಕಿ.ಮೀ 0.20 ರಿಂದ 
5 4 ನಹಳ್ಳಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಮರಹಟ್ಟ, Fd iy 495 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಠೂ 


CEE TE a 
" [01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 


: ದೋಚೀಹಳ್ಳಿ ತುಡುವೇಕೆರೆ- ದಡ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19.27-22.20, 
27.25-3.60. 31.70- 33.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2 


ಬಾ”ಸೆಲ್ಪಿಸೆರೆ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.30 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


TT 


= ತರು ಈಾಡ್ಗಗುಣ-ಸಂ೩ಗೆ ರಸ್ತ ಸ 00 ರಂಡ 70ರ ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


- ಕಾಮಗಾರಿ' ಪ್ರಾರೆಂಭಿಸದೇಕು 


Fol 
ನಂ 


W ‘T ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಸರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷ್‌ೆ 7 ks 'ಹಸಃ (ರೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ § 
4 ತುರುಖೇಕಿರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ದ 250.00 Work Complited 
೪ 
Ne ; " ಸುರುವಣಂ | ನ ರುವೇಕರಕ ಠಾ. ಕಡ್‌ಷ್‌ ಮಡ್ಡಿ 10000 ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ (CSB Wor 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k Progress) 
6 ON ಹುರುವೇಕಿರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.00 ರಿಂದ 10.80 ಮತ್ತು 1.80 100.00 ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(ಔrth 
[ ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - Work Progress) 
I ್‌— ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ, 850.00 
| ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ8:5054-047337-0- ಹುರುವೇಕಲ| ನುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ- ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು 35000 ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ(WMM 
01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 8.00 ರಿಂದ 10.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - Work Progress) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕಿರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 160 ರಿಂದ 4.20 ಮತ್ತು 


ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 


2 ತುರುವೇಕರ 520 ರಿಂದ 609 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 350.00 Work Complited 
L 
A ುಕುವಾಕರ| ಮರುವೇಕೆರೆ ಠಾ: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೩೦0 ರಿಂದ 780 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 17000 Gage wan Or7 000 
ಸಿ R 70. 10.00 Km Proposal At Govt 
| Is ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ Ks 
೩ _ 
ಫಹ] ಮೆರುವೇಕಿರೆ ತಾ: ಸೊರವನಹಳ್ಲಿ ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ 700 20000 | ಕಾಮಾರಿಪುಚಿಯ್ಲಿಲಗಗ 


Work Pidgress) 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಾ: ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಡವನಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೊಣಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 
ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ($DBC 
Work Complited) 


130.00 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ನ (ಆರೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸ 
«6.70 ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀವರಗೆ (ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣತೂರು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 


Work Complited 


ನಾಂ] ಪಶವೇರ ಈ ದಾಣಸಾದ್ರ ಪಾಮಾ ಬಂದರವಾನ್ಸ ಸಾವ ಹನವ್ಯನ್ಸಾ ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗೂಿಯನ್ಲಿದ(055 
7 ಮುಖಾಂತರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 150.00 Work Progress) 
ತುರುಷೇಕಿರೆ ತಾ: ತಾಳಕಿರೆ ಬ್ಯಾಡರಪ್ಕಾ ರಸ್ಟೇವಯಾ ಹೊಣಕರ- ಮುಷಗದವು ರಮ 
[ ತುರುವೇಕೆರೆ ಡರೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ೨ಿಗದಹಳು ರಸ್ತ 70.00 Work Complited 


ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಜಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತಯ 
ವಡ್ಡರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ -ಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೇಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) 


Work is Complited 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 


DE SETTE Tee 
99-172 ಮುಗ್ರಾರಅನಿಧಿ 


ತುರುವೇಕೆರೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ! 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾ; ತುರುವೇಕೆರೆ ವರಹಾಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಮೀ ರಿಂದ 9.60 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Work is Complited 


Work is Complited 


' ತುರುವೇಕೆರೆ ಠಾ: ಶಾಳಕರ-ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ (ವಯಾ ಹೊಣಕಿನ ಮುತ್ತುಗದವ್ಕ್‌ ಕ್ರ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :5054-04- 
337-0-01-135 ವಿಶೇಷ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರುನೇಕರೆ ತಾ: ಡಿಸಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಡಿ.ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


Work is Complited 


ತುರುನೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸದಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ" ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 


Work is Complited 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರಳೀಕೆರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಜೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವೇಕಕ`ವಧಾಸಸಪಾಕ್ಸಾತ್ರ ಪಹನಾಣ ತಮ್ಲೂನಿ ಸವಾ ಸೋಲ್‌ ನನಗಾದ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನೀರುಗುಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ. ಚರಂಡಿ 


ಪಡ್‌: 


Work is Complited 


ಕುವೇಕಕನಧಾಸಸರಾ ತ್ರ ಸಾ rs ಹಳ್ಳದಷಾಸಹ್ಳಾ-ದನಡ್ಠಾಘನ್ಪ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಎಂದಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮದುವಿ 


Work is Complited 


0.00 


ಕ್ಫೋರ್ಷೆ 5054-04- 
337-0-01-136 ವಿಶೇಷ 


ತುರುವೇಕೆರೆ: 


ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬುವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
[ಬುವನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work is Complited 


ತುರುವೇಕೆರೆ ಎಧಾನಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೆರೆ - ಮಾರಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


Work is Cormplited 


CEC TE Ty 
0-01-422 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಕುರುನೇಕಲ[  ಮ್ಹಾರಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನದವ ನಧಾನ್‌ಘಾತ್ರ ಹರುವ ತಾಲ್ಲೂಸ'ದಾಡನವರ ಪಬ್‌ 


ಕುರುವೇಕೆರೆ[ ದ್ರೊಡ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 
mens ನಾ ಇಸ ನನನ್‌ ಪಾವಾ ದಾನ್ಯ 


Work is Complited 


ತುರುವೇಕೆರೆ; ಕಾ; 
ನಾ ನಾತ್ರ 


ಕ್ರಾಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಡರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Work is Complited 


ಸೇ ತಾಲ್ದಾಪ ಸವಾ ಹವ ಪಾಲಾಘಸ್ಟ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Work is Complited 


ws 


ಘುರುವೇಕೆರೆ| 


ತುರುನೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳ್ಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work is Complited 


ಹಹ ನಿಧಾಸಸಭಸ್ನೇತ್ರ ಪಹನ್‌ರಪಾಲ್ಲಾನ ಸದಾ ಷನ್‌ 


Work is Complited 


8 ತುರುವೇಕೆರೆ ಎಧ್ವನ್ರಾಥಮುರಮಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. 
ಪರಾನ್‌ ನನಾತ್‌ ನಕಾಡ ನನ್‌ ವಾ ನರಾ ಚಾಡನದ 
ತುರುವೇಕೆರೆ: 


ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Work is Complited - 


ನರ ನರಾ ಹ ದ 
ತುರುವೇಕಳ| ಯಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲಸ್ತಿ ಹಾಗೂ 1.೩. ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುರುವಣಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜ.ಕೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


Work is Complited 


ಪಕ ನಧಾನನಾ ಕ್ರಾ ಪಕ ಇಮಾನ್‌ ಸವಾ ಹವಾ 


Work is Complited 


ತುರುವೇಕೆರೆ | 


ನುರುವೇಕೆರ| ವ್ಸ ಹಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ೫೨: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 
ತುಹಷಾಕ ನಧಾಸಾಧಾಕ್ಷತ್ರ ತುರುಷಣರಕ ರಾನ್‌ ಸವಾ ಪೋ ಮಾನಾ ಹ್‌ 


ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ, ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Work is Complited 


Page? of 10 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಉಪ 


ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


— 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಸಲಿ" ಅಕ್ಕಶೀರ್ಜಿಕೆ ಗ -ಕಾಪುಗಾರಿಯ-ಹೆಸರು ಇ ಕಾಮಗಾರೀರ-ಜದತ-- 
3 ೪ ಪಾಲಣ್ಣ (ರೂ.ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) id 
1 ಸಕಕ ನಾನ್‌ ತ್ತ ಪರತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತನಣವಸಕಳ್ಳಿ 
14 NN ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 Work is Complited 
.ಸಾಮಗಾರಿ 
We ತಾನ ನನ್ನ್‌ ಪರುವೇಕರ ತಾರಾನ ರಂನನಾವಕ್‌' ಪೋಟಿ + 
15 ತುರುವೇಕೆರೆ ಬ್ರಲಬ್ರರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ 10.00 Work is Complited 
r ನನ್‌ ನಧಾನ್‌್‌್ರ ಪಸರ ಸಾನ ಕನ್ನಾ ನನರ 
16 ತುರುವೇಕಿರೆ|  ಗ್ರಾಮೆದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 24.00 Work is Complited 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಹತ ವಧಾನಸವಾನ್ಞತ್ರ ಪರುವೇಕರೆ ತಾಲ್ಲೂನಿ ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಸಂಪಿಗೆ 
47 [ಟಪಾ ಹೊಸೆಹಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸ.ಸ, ಜಡೆಂಡಿ 16.41 Work is Complited 
8 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ತಡವ ನಧನನಸ್ಸತ ಪರರ ಪನ್‌ ರಾ ಪಾವಾ ನಮಾನ್‌ J 
18 ಹುರುವೇಕೆರೆ| ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 Work is Complited 
L ಕಾಮಗಾರಿ 
7] W 163.41 
ಆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5054-04- ಹಹನಣರ ನಧಾನಸಧಾ ಕತ್ತ ಪರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ನಬಿ ಮರಸರಹೂಟಗೆ 
1 H ತುಕುಪೇಕೆಕೆ| ಸ್ವಾದದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 Work is Complited 
-Ai-473_ಗಿಮಿನೆ ಮ 
ಹನನ ನನನ್‌ ಸಹನಾ ಸಾರ್‌ ಸವಾ ಹೋಬಳ —T 
i ತುರುವೇಳಿರೆ| ಎನ್‌ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. md 10.00 Work is Complited 
ಸರವಣ ನಾನಾ ತ ಸ್ಪಾ ನಿಯರ ನಾಡಾನಾ್‌ ಪಾನ್‌ — 
| ತುರುವೇಕೆಕಿ[ ಬ್ರೊಡ್ಡೇನಹೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮುದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ 10.00 Work is Complited 
ವಿಮ್ನಾವಭ್ಲ ಕಾಮಯಾಗಿ 
'ಹರುವಣಕೌ ವಧಾಸಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ನಾ ಇಪ ಪೋರ್‌ ಪಾಣಿಸಂದ್ರೆ 
4 ತುರುವೇಕೆಕೆ[ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿ.೩. ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 Work is Complited 
ತಾಮಜಹಾಗಿ 
40.00 
R -04- ುರುವೇಃ ಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ 
| ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054-04 ರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ// ಜಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ 15.01 Work is Comolited 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. Is Compl 
47-110-422 — 
ದ 'ಹರುಷೇಕಿರೆ ತಾ ಬಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂದಿಜೋಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 13.00 _ 
2 | laa ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. : Work is Complited 
C ಇ 
ಸೆಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3054-04- ತುರುವೇಣಿರ ಫಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿಯ ಹೆಗ್ಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
H 4 pM R 
U M 423 ಆಕರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 16 Work is Complited 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಶೂ 7.16 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ನಬಾರ್ಡ್‌ 24 ರುವೇಕರೆ| Improvements to road from Kondajji Gate-S.B.Road Via Pura, ¥ | 
- 1 [ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ puttamadihalli, Mangikuppe (R24092) ch.3.10 to 4.50 Kms. Indent :87564 100.00 Work is Complited 
Construction of Girls Govt PU College Buliding at Turuvekere Town, in A § 
ತುರುವೇಕೆಕೆ , 
2 Turwvekere Taluk Fumkur District | 9೮ Work is Compliiod 
- | 19600 - 
ತಕ್ಕಕೀರ್ಷಿೆ 3443 ಕಟ್ಟಡ ಹನಣರ ಾಲ್ಯೂಸಿನ ಅಜನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ 
ಕ್ಯ ಕಟ್ಟ ತುರುವೇಕೆರೆ ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 17.40 Work is Complited 


ತುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ 
ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work is Complited 


[ಹುರುವೇಕಿರೆ ಶಾಲ್ಲೂಬಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಜಿ.ಜೆಸಿ. 
[ಮುತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆಯ ಐದು ಕೊಠಡಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Work is Complited 


ವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ 


ತುರುವೇಕಿರ|” 
5 'ರುವೇಕಿರೆ | ್ಞಾಗ) ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 31.50 
157.50 
pf ಪಕಾರ ಷಜಾರ್ಡ್‌23ರ ಹರನ್‌ ಪಸಸಳನನ್ಸಾ ಸವಾರ ಪಪ್‌ ಇಾರಡ ೮ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 10 
2 » ಫನ್‌ ರಾವ್‌ ಗ್ರಾಮರ್‌ ನನವ ನವ್‌ ಪರಯ ಕೊಡ NS 
3 ಹರವ ಸನ್‌ ನ ನಗ್‌ವ್‌ ಸವದ ಜತ್‌ ನಾರ್‌ ಸಾನಡಗ ನರ್ಮಾಣ Pees 
§ p 920 [2S ಪವಷಾ ಗಾನದ ಪವರ್‌ ಪರಯ ಕ ಆಡ ನರ್ಷಾಣ FAS 
| —| ಲಕ್ಷಗಳು ಕ್ಞಾಹೆಡಕ ವಾ ನವ್‌ ನನರ ನಿನನ್‌ ನಾನ ಡ್‌ ನರ್ಮಾಣ 5 
pS ಪರಸ ಪಪ ಗ್ರಾವಡ ಜೆಎಂಡಚ್‌ ಎಎಸ್‌ ಠಾರೆಯೆ 3 ಕಾಕಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 220 
- ನ್‌್‌ ರಕ್‌ ತವ್‌ ಕಾರಡ್‌ಕೂಕಔಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ F/F BBM Under 
8 ಖಿ [ರುನೇಕೆರೆ ತಾ; ತಾಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೆಎಡಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10 Parapetwall Under 
ತುರುವೇಕಕಿ _ Progress 
[9] 99.00 ನ ಹವಾ ಇಷಾ ಹರ ಜೊರ್‌ಪಎಸ್‌ ನಾಯ್‌ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Ho Foundaction Lev 
0 - ಲಕ್ಷಗಳು [ಪನ ಾಂಡಷ್ಠ ಸ್ವಮುಡ ಡಹ ಬಎನ್‌ ಶಾಠಯ ಕ ಕೊಪಡಿಗಳೆ ನಿರ್ಮಣ 22೮0 Plinth Under Pror 
“1 KN ಹುರುಪೇಕಿರ ತಾ; ದುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಬ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 11.00 complited 
2 . ಸನ್‌ ನಷ್ಟ್‌ ನ್‌ ವಾವ್‌ ಷ್‌ ತ ನ್‌್‌ 100 complied 
3 K)) ಸಹನಾ 'ಹಾಸಹ್ಕ್‌ ಗ್ರಾ ಜ.ಪೆಜ್‌ನ.ಎಸ್‌ 'ಶಾತೆಷ್‌ ಕ ಸಾತಕ ೩ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಬಸ್‌್‌ ರವರ ವ್‌ KET - 
YY 5 ನರನಗರ ಕಾ: ಕವತ ಸಾಕಪ್ಪ ಸನಾ ಪವರ್‌ ರಾತಯ ಕಾಜ es complited 
00 - Ne J 
15 ಲಕ್ಷಗಳು ತುರುವಣರೆ ತಾ: ಕೊಮ್ಮೆದ್ದವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ರಾಯ 0 ತೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ಣ 1100 complited 
16 ಹಹುಷಣರ ತಾ ಪರ ಗ್ರಾವರ ಪಫ್‌ ಎಎಸ್‌ ಠಾನಯ' ಕನರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 20 complited 
A Hl 
47 ನರುವರರೆ ತಾ `ಮಗಳಾಡ ಗ್ಲೂಲ್ಲರಹೆಟ್ರ ಗ್ರಾಮ: L p 
4 seams _ 11.00 complited 
48 ಎ ತು ರೆ ತಾ: ಪರಳೆಹ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎ: 100 complited 
19 ವಕ ತಾ ಕಣ್ಗಗೂಂಡಸಪಳ್ಳೆ'ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಹಚ್‌.ಹಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ 04 ಕೊಠಡಿಗಳೆ y 
ಲಕಗಳು [ನಿಮಾಣ ಹಾಮನಾದಿ Page 8 of 10 44.00 complited 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಪೆಕ್ಕಶ್‌ರ್ಷ್‌ mss ಕಾಮಗಾರರು”ಜೆಸರು ದ 
೪ Ks ki is (ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
| ನಿಷ್‌ K; p 
ತರವಾರ್‌ಣಷ್ಯಾ ಗುವಾರ ನವ್‌ ನಾ ೫ ನಿರ್ಮಾಣ complited 
We ಫ್‌ ನಸ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಕ್‌ ್‌ನ್‌ರ್‌ 2 & Complited 
5) ನಥ ೇಕೆರ ಕಾ: ಕೊರ ಸಾವರ ನಾವ್‌ ಇತ್‌ ಇಾನನಾ ನರಾ Es complited 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಸರ್ರಕ್‌ ನಾಗ ನಾ ವವಾರ ಸ್ಪರ ನನನ್‌ ಸನ್‌ ರಜ ಗಾವ p 
99.00 face 220 complited 
ಅಕಗಳು Rae ೇಕಿರ ತಾಃ ಇ್ದಿವಾಷ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಾನರ್‌ಾಸ್‌ ಕಾಕಡ ಗಗ ಕಾಕಕ ನರನ FE complited 
£4 . 
ರನ್‌ ನ್‌್‌ 
HRN 22% complited 
ತುರುವೇಕರ್‌: "ಎರ. ಹೌಸೊರ್‌'ಗ್ರಾಮೆಕ್‌ ಕಾರಾರ್‌ ನ್‌್‌ 
6)  |[ಕಾಮಗಾರಿ. 11.00 complited 
[ತುರುವೇಕಿರ ರ್‌ p 
53.40 [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಣ: ತುರುವೇಕೆರೆ ಜಿ.ಪ.ಯು.ಸಿ ಶಾಲೆಯ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 31.60 Plastring Level under 
ಲಕ್ಷಗಳು Progress 
| ಡರ್‌ ಗಣದ ಪನರ್‌ವನಸ್‌ ನಾಕಯ ಕ ಕಾಡ ನರ್ಮಾಣ 1100 complited 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಾ: ಸಂಪಿಗೆ ಮರ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 0 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ತುರುವೇಕಿರ ಮ 11.00 complited 
[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಜ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ದ _ ಸ 
ಧಾಮಗಾರಿ. KN 220 "Roof Level 
ಪರವರ ತ ಜಾಡಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಪಸೆರ್‌ಾ.ಎನ್‌ ನಾ ನಾಗ ಧ ¥ § 
ಿಮಗಾರ: | 11.00 Lintle Level 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುಯಲಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಜ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - 
'ಾಮಗಾರಿ. 55.00 Plinth Level 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 0 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ N 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ಗ ಮಗಾರಿ. 11.00 Plinth Level . 
[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ; ತಂಡಗ ದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ itr i 
“4 | ತುರುವಕರ[ನದವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್‌ 33,00 Vitrified Tails under 
N Progress 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಣಾನರಯಕಸಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿಗಳ _ 
[ತುರುವೇಕೆರೆ SEER 11.00 Plastring Level 
ತುರುವೇಕೆರೆ ೫: ಹೊಣಕೆರೆ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೂರದಿಗಳ K 
36 | ತುರುವೇಕೆರೆ [ರಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಖ g 11.00 Plastring Level 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಮಾಡ್ಡಮಾಗ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ; A 
[3 37 ತುರುವೇಕೆರೆ ರಾಣ ಕಾ: ಸ ಮಾಧ್ಯ ೪ 22.00 complited work 
_ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗ ಕೊಠಡಿಗಳ 02 ನಿರ್ಮಾಣ 
38 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಮಗರಿ. ಗ 22.00 complited work 
1 ನಾ ಪರಪರ ಪರ್‌ ಪ್ಲ ನರ್‌ ಕಾಕಡ ನರ್ನಾಣ y £ 
39 ತುರುವೇಕೆರೆ [ನ | 2200 complited work 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಠಾ: ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ತಾಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಹೆಜ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ WH 
40 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇನ್‌ಡೆಂಟ್‌ ನಂ: 220% compliied work 
[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಸುಂಕಲಾಫುರ ದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ H 
41 'ತುರುವೇಕಿರೆ ? ಗಾನದಲ್ಲಿ 11.00 complited work 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಜ್ಜೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ 03 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 
42 33.00 
& ತುರುವೇಕಿರೆ[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಜಿಯುಹೆಟ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌, ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. to ak Under 
‘ogress 
ನಹನ ಪ ರ್ಯ್ಧಾಸವನ್ನ್‌ ನನನ್‌ ನರಾ 
44 ಕಾಮಗಾರಿ. complited work 


908.20 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮುನಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ನಾಮಿ Lo 
[ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. ನ 


ತುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಕಛ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಭಾಗ ಕಥೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


: 8443 MLADS 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ |. 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ | 
[ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ | 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಧಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ | 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ | 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಡೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 


ಭೈರವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಸನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3% 


ತುರುವೇಕೆರೆ (ಶುರುವೇಕೆರೆ ಪಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್‌ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ. 200 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆಟ್ಟಿಗೊ೦ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿ ಮಗ್ಗದ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ 
ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ |' 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಧಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸವಾ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲಸ್ತಾಮಿ 
ೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಕಾಮಗಾರಿ ರ್ನೂಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ 


ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್‌ ಕನ್ನಡ ಧವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಧಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ: ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ತುರುವೇಕೆರೆ. ಶಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್‌ ಕಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ” 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ 


'[ಕುರುವೆಕೆರೆ. ತಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟೌನ್‌ನ ಬಾವಕೆರೆ ಕುರುಹಿನಕೆಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಗಣಪತಿ 
ದೇವಾಲಯದ ಜಿರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆೊಂದಿದೆ: ಆಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ರಿಸಿದೆ 


[ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾವುದ 
ರಪೀಕ [ಪಾಲವಿಂಗೇತ ಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಜಿರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ] 


ಸಾಮಗಾರೀಯ-ಹೆಸರು- ಕಾಮಗಾರಿಯ-ಹಂತ 
” (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) * ‘ 
kA 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಪಂ ಅಮ್ಮಸಂಡ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
[ತುರುವೇಕೆರೆ [ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.00 ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
[ುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂರು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಮಣಿಚಂಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಔಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂತಿಮ್ಮ 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ಥಾಮಿ ಬೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. - 200 ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಧಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ" ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ತುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲಕು ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಹೆ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ _ ನಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಅಂತಿಮ 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 200 ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಿಧಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
25.54 


ಸಮಗ್ರ ಈ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು 4462.08 
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2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ನಾ 
i ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ya ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
_ aiid 3 
— — 
5054-04-337-0-01-133 ( ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ 
1 ರಸ್ತೆಗಳು) ವಿಶೇಷ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲ್ದಿ |ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ '$.ಮಃ 1818 ರಿಂದ 20.20 ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 99.69 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ. | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.10 ರಿಂದ 13.30 ರವರೆಗೆ 
2 ಗುಬ್ಬಿ Kd C CN 99.85 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ Ta | 
5054-04-337-0-01-135 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
1 ರಸ್ತೆಗಳು- "ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿ.ಮೀ 15.50 ರಿಂದ 16.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 33.83 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ” ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ | 8383 
5054-04-337-0-01-136 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ Pes ತಾಃ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ, ಶಿವಮರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ 
1 ರಸ್ತೆಗಳು- "ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಗುದ್ದಿ | ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ 88.80 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ” ಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ್ಟಾ ಹೊತ್ತರೂ. Ex 
[~—So0sa 003370012 ಜಲ್ಲಾ ಪತ್ತು ಇಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
} ಸ್ಥಾ ಮತ್ತು ಣಿ ಶೀಟ್‌. ರಸ್ತ 
ರಕ್ಷೆಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. ಗತ ಕಾಮಗಾರಿ. | ST Saad 
— R ಇ Sr g 
2 ಗುದ್ದಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಸವನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 UD Ehesoubt 
3 - [m 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇರಕಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ § ನಮಾ ಬನಿ. 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ $5.98 
p | ಷರ ನಾನಾ ಇಡ 3 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಕ್ಕಚೆಂಗಾವಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
5 § ಸ 
ಗುಬ್ಬಿ ಹತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 I ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಚ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂ್ರೀಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತು 3 | 
6 ಠಿಫಟ್ಟ ಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಪನಂಡ ನಿಷರ್ನಣ ಜಮುನ ಷೆ. 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲ್ಲೂಕು ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
7 ಗುಚ್ಬಿ ನಾಲ! ವ್ರ 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ: 
| 9] ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. aed ಕಾಮ್ಮಣರಿ ದ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
8 ಇ Ks ಸ್ತಿ 
ಗುಬ್ಬಿ 'ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮರಿ. 30.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 70.00 ಮಾ ” 
5054-04-337-0-06-423 ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಪ್ರಥುವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ್ಗ 
1 ನ ಅ ಸೆ 
L ರಕ್ಷಗಳು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. ಗುಣ್ಣ | ಕಾಮಗಾರಿ. 42ರ | ಕಾಮಗಾರಿ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯಕ್ಕಲ .ಟಿ.ಕಾಃ : 
| 2 ಗುಣ್ಣ | ಗುದ್ದಿ ಕಃ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ ನಿ ಕಾಂತ್ರೀಕ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 2.26 | ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
g ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 4926 
ನಬಾರ್ಡ್‌. ಆರ್‌ಎ: ಡಎಫ್‌:25 [oS ಪ್ರಾನ: 1] 1] ; 
1 ಮತ್ತು ನ ಕೂ ಕಂಗಳ ಗುಬ್ಬಿ [ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಿವ್ರಾಶಾರಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮುಣ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ak ತಾಗ ಬಿಳಿಕಲ್‌ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಕಿ.ಖ್ರಾಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಭಾ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಗರಿ 
ಗುದ್ದಿ ತಾಃ ಕೋಣನಕೆರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆಯ | ವ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಸೂರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಣ ಬಾಡೇಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ಮ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[= 1 —f ಆರ್‌.ಸಿ ರೊಢ್‌ ಸ್ಥ 
5 ಗುಜ್ಳಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಹಿಂಡಿಸ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2200 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕಲಾಗಿ 
[ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ 
ಪ್ಲಾಸ್ತರಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸವು 
ಗುಬ್ಬಿ ಶಾ। ಜೀಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
01 'ಗೊಂಡಿಃ 
6 ( ಗುಬ್ಬಿ ಕೊಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 22.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ ಗುಬ್ಬಿ [ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸೆಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ನ) 
8 ಗುಬ್ಬಿ ಗು್ಬಿ ತಾ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 ಗುಬ್ಬಿ [ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಣ & 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಃ ದೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
10 ಗುಬ್ಬಿ ಹೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 22.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
fy ಗುದ್ದ [ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹರದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಸ್ರಾಾಲಿಯನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ead RES 
ಕೊರದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
dl ವ 
A ಗುಬ್ಬಿ (ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸಹಿ ಒಪ್ರಾಬಾಲೆಂದ ಕೊಂಡಿ ನಿಮಾಣ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್ಥ ಸಾ 
ನ ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸೆ.ಹಿ.ಪ್ರಾಶಾಲೆಯ ಕೊಡು ನಿರ್ಮಾಣ 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
§| ity : 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ T 7a 
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_ತಾಮಸಾರಿಯ- ಹೆಸರು. 


-ಲೆಕ್ಕಶೀಷಿತೆ. 


ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ತ 


ಹಾವು 


3054-03-337-0-05-200 : ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ 


ಗುಬ್ಬಿ 


ಸ್ಟ 


Annual Maintenance of Sira-Nanjanagudu (SH-84) road 
from Ch 13.75 to 47.00 & Km 51.00 “to 82.00 kmin 
_\Gubby Taluk (Road from ch 13.75 to 82.00 km) 


| 


48.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಫೊರ್ಣಗೊ- 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಅಂಜೆಪಾಳ್ಯೆ ಕುಣಿಗಲ್‌, ಕೊಟ್ಟಗೆರೆ, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ, ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ 
ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಲ್ಲೂರು, ಕಡಬ, ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85 
ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-84 ಕ್ಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಪುರ-ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ 
[ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯೆ ಶೋಲ್ಡರ್‌ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಣ ಎನ್‌.ಹಚ್‌-206 ರಂದ ತುಮಕೊರು-ಚೀಘತೂರು-ಬುಣ್ಯಾಪಟ್ಟಣ j 
[ಮತ್ತು ತುರುವಕರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಎನ್‌.ಹೆಜ--4 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ 
ಸರಪಳಿ 16.00 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[4 
[3 


ಗುಬ್ಬಿ ತಃ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ, ಕುಣಿಗಲ್‌, ಕೊಬ್ಟಗೆರೆ. ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ. 
ಟಿ.ಲಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಲ್ಲೂರು, ಕಡಬ, ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85 
ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-84 ಕೈ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 22.00 ರಿಂದ 36.00 
[ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾ i 


4.95 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಅಂಜಿಪಾಳ್ಯೆ ಕುಣಿಗಲ್‌, ಕೊಟ್ಟಗೆರೆ. ಸೀಗೇಪಳ್ಳಿ, ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ, 

ಟ.೫ಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಲ್ಲೂರು. ಕಡಬ, ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85 
ರಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-84 ಕ್ಕ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆಯ ನಿ! ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಪಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


- 


ಗುಬ್ಬಿ 
[ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರ ಶಿರಾ-ನರಿಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
54.00 ರಿಂದ 55.00 ರ ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಡರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


` ಒಟ್ಟೂ ಮೊತ್ತರೂ + 


3054-04-337-1-10-200 (ಯೋಜನೇತರ) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.80 ವಾರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 9.60} 


| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ಶುಮಕೂರು -ಚಿಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 470 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 5430 ) 


10.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿಗೆರ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2180 ರಿಂದ 32.30 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 36.00) 
kh 


7.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಿಟ್ಟೂರು- ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.40 ಮತ್ತೆ 1100 
ರಂದ 13.30 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.60 ) 


5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


freee ತಿಪ್ಪೂರು ಅಮ್ಮನಫಟ್ಟ ಉದ್ದೇಹೊಸಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ 
'ಎಂ.ಎನ್‌.ಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.60 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ. (ಕಿ.ಮಿ: 12.00 15.60} 


200 


ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.೦0 ರಂದ 5.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 
$.80- ರಿಂದ 14.60 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
14.60) 


Wu 


6.00 


[ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ರೈಲ್ವೇ 
ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.85 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತುಕಿ.ಮೀ 410 ರಿಂದ 5.10 
8.ಮೀ ವರೆಗೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಿ.ಮೀ 0.೦0 ರಿಂದ 5.10) 


"150 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಸಂಪಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಪೆರಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 640 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
|ಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.80) 


3.75 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಡವಾ-ಕುನ್ಮಾಲ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.40 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
|ಕಾಮಗಾರಿ: ( ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.40) 


6,00 


ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌, ಸಿರಿವಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಕೆ. ಶಸ್ತೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.10 ವಾರ್ಜಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
[ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 13.10 p] 


7.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ 


— 


ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ - ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಮರ, ಬಡವನಹಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ 
[ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.90 ರಿಂದ 
7.50 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಕಿ.ಮೀ 8.90 ರಿಂದ 1750 ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಗಲವಾಡಿಯಿಂದ ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 390 ವಾರ್ಜಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 8.00 } 


2.25 ಕಾವಾಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತುರುವೇಕಿರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 16.20 ರಿಂದ 27.00 ವಾರ್ಷಿಕ .. 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 27.00) N 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುದೊರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.30 , ಕಿಮೀ 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 18.40) 


0.65 ರಿಂದ 11.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 12.35 ರಿಂದ 17.55 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲ 


:: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |: 


ತೀ 212 


] ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಾಮಗಾರಿಯ ಹಲ" 


~ಕಾಮಗಗಾರೀಂರು-ಹೆಸರು- 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಎಂ.ಹೆಜ್‌.ಪಟ್ಟಣ, ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ ಕಗ್ಗೆರೆ- 
ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
14.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 

[ರಿಂದ 14.80) | 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.00) 


ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸೇರ್ವೆಗಾರನ ಪಾಳ್ಯ ಮಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, 
'ನಿಂಗಯ್ಮನ ಪಾಳ್ಯ, ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರೆಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


“| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


17 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, 
'ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ. ಕರೇಗೌಡಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 
18.00” ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 18.00 ) 


7.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


|(ಕೆ.ಮೀ ೦.೦೦ ರಿಂದ 15.30) 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಚಿ.ನ.ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಅಂದನಹಳ್ಳಿ, ಆರದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೦.00 ರಿಂದ 5.00 
ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 6.30 ರಿಂದ 15.30 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 


1 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಟಿ.ಸಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ, ಶಿವಪುರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ Tr 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ ೦.0೦ ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ವಾರ್ಜಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00) 


dl 


T 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಗೊಂಡಿದೆ 


20 


2 


ಗುಬ್ಬಿ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30) 


ಶಿರಾ-ಸಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ TT 
[ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 


5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸ್ಸ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿವಾಳ್ಯ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ 
[ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಯುಂದ 1100 ಮತ್ತು 
ಕೆ.ಮೀ 13.50 ರಿಂದ 25.60 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 
10.00 ರಿಂದ 25.60) 


9.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


— 


ಗುಜ್ಜಿ 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 206 ರಿಂದ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಶಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು, ಅರವೇಸಂದ್ರ, 


'ಮದನಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0,00 ರಿಂದ 840 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ ೧.00 ರಂದ 8.00) 


5.00 


| ಕಾಮಗುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


23 


ಗುಜ್ಜ 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆಜಿ ಟೆಂಪಲ್‌, 


ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ. ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಅಂಜಲ ಕೊಪ್ಪ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 7.80 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಗುಜ್ಜ 


1.80) 
oe _ pS — 


ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌. 84 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 84 ಮಾರ್ಗ ಕೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳೀ, ಬೇಲೂರು, 
ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಡಿ. ಕುನ್ನಾಲ, ಜೀಗನಹಲ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಕೊಣೆ 
'ಮಾದೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
15,70 ರವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 15.70) 


700 


ಗುದ್ದಿ 


ಜೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.40 ರಿಂದ 14.60, ಕಿ.ಮೀ 15.50 
ಬ್ಲೂ ಸೇ 


ರಿಂದ 17.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 22,90 ರಿಂದ 27.80 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 6.40 ರಿಂದ 27.80) 


8.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ನು ಕಿಮೀ 3.40 
ರಿಂದ 8.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ' ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00) 


4.00 


| 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟಿಂಪಲ್‌ ಮಾರ್ಗ 
ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ - ಚಂಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3,30 ರಿಂದ 6.36 ಮತ್ತು 
ಕಿ.ಮೀ 7.66 ರಿಂದ 10.80 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 330 
ರಿಂದ 10.80) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಫ್ಯ 
pif 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.೦0 ರಿಂದ 7.50) 


ನೆಟ್ಟಿಕರೆ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತಗೆರೆಗ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0೦ ರಿಂದ 7.5ರಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಣ 


[ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌. 84 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆ್‌ 84 ಪಡುಗುಡಿ ,ದೋರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, 
'ಮಾದೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50) 


3.00 


T 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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[ಜಬ್ಲೂರು- ತಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಕಾ ಇಡಿ ಸರುವ [ 


[ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ , ರಾಜೇನಹಲ್ಲಿ, ಅವರೇಹಳ್ಳಿ, ಚೆಂಗಾವಿ, ದೊಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.20 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಮೀ 
10.00 ರಿಂದ 5.20). 


3.00 


| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ। ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ | 
ವೆಂಕಟೇ ಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯ, ಹುರುಳುಗೆರೆ, ಯರನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 6.60 ರಪರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
6.60} 


400 


ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


\-- 
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———— 


ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಕಡಬ-ಕುನ್ನಾಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಇಂಡಸ್ಯೆರೆ 
ವಿ.ಹೋಡಿಹಳ್ಳಿ, “ಮಲಜೀಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 4.70 ರವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 4.70) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಣಡೆ | 
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” |ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 


ಗುಚ್ಬಿ ಚಾ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ -ಕೊಪ ರಸ್ತೆಗೆ 
'ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ಇಡಗೂರು ಮತ್ತು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗ್ತಾರಿ (ಕಿ.ಮ್ಲೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60) 
Page3of12 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮದನಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 310 ಶಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತ್ರೀ 4ಯ12 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂ ಬೆಕ್ಯನೀಷಿಣೆ ಹು. ಫಾಮನಾರಿಯ-ಜೆಸರೆ- ಮ ಗಾರಿಯಪಂತ 
ಾಬ್ದೂಲ | [COT ಸಾವ -} 
ಸಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾಃ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲೂರು. ಬಳಿನಂದಿ, ಕಮಲಾಪುರ, ಮಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
4 ಜಿ AN ಮ. ಮಗಾ! 2 
3 ಗುದ್ದಿ [ಮೀ 0೦0 ರಿಂದ 580 ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಜಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (8.ಮೀ 325 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಬ 
೧.00 ರಿಂದ 5.80) | 
ಮಂಚಿಡಳ್ಳಿ ಮಳೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0೦ ರಂದ 200 ವಾರ್ಜಿಕ 1 
; | ್ಸ ಮಳ ಕಲಪ ರಸ 
5 ಬಿ |ಂರ್ವಹಣೆ' ಕಾಮಗಾರಿ. (8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00) 208 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 17783 
7 ವಾ 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ Ai v-200 | ಶರಾ-ನಂಜನಗೊಡು ರಸ್ತಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
i (ಯೋಜನೇತರ) ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ುಬ್ಬ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ $ಮೀ 230 ೮ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇಮಾಲಯದ 485 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
RS ks ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ನಿರ್ವಹಣಾ ಮರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪೆಚ್ಚುವರಿ) ಫ್‌ | 
|ಎಂ.ಹೆಜ್‌.ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸೇರ್ವೆಗಾರನ ಪಾಳ್ಯ, ಮಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, 
ನಿಂಗಯ್ಯ ಪಾಳ್ಯ, ದೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿಸಿಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
2 ¥ ್ಯ, ಸ y ಮಗಾ 
ಗುದ್ದಿ [ಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0೧೦ ರಿಂದ 0.15 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 430 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| [ನ ಕಾಮಗಾರಿ 1 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, 
ಆಕೆಮಾರನಡಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ 
3 'ನಹಾಳ್ಳಿ ್ಸಿ ಫಿ ಸ್ತ? ಪ 
ಸುಬ್ಬಿ [ವರಿಸುವ ಬ್ಗ ಕಮೀ 160ರಿಂದ 1500 ನವರಸ ರಸಿರುಕ್ಮ | ೨ನ | ಕಾಮಾದಿ ಮರಾಗೊಂದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ 
4 ಗುದ್ದಿ [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0೧0 ರಿಂದ 1450 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣಿ 497 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
RE 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ರಂದ ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಬ್ಬಣ, ಸುಗ್ಗನವಾಳ್ಯ ಕಗ್ಗರೆ- 
[ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿಜಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 1.00 ರಿಂ § 
5 ಗುಬ್ಬಿ [15 ರವರೆಗೆ ಎಂ.ಹೆಚೆಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 415 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
A ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ 
6 ಗುಜ್ದಿ [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 435 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
್ಣಿ ಸೆ 
'[ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [ 
F ಗುಜ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರ ಬಿಕ್ಕಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯ 
ಗಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೇ A ೯ಗೊಂ 
7 ಗುದ್ದಿ [ಎಡಧಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ 465 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
TF ಪೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬಕಟ್ಟಿ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೀಮಾರಿ 
8 ಗುಡ್ಡಿ [ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರನ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 00 ರಿಂದ 1340 ರವರಿಗೆ ರಸ್ತ 400 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
- [NS ತಂಃ ರಾಷೆ.206 ರಿಂದ ಕಿಳ್ಳೆ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಚನಬಾಳ್ಯ ' 
9 ಗುಚ್ಬಿ |ಮಾರ್ಣ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ಔ.10 ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ 498 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹೊನ್ನರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಖಿತಿಯಲ್ಲಿ' ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇಣ್ಣಷಾತ್ತರೂ 333 
i | 3054-03-102-0-01-200 (ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ | ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರ ಕಿ.ಮೀ 13.75 2128 
ಹೆದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಬಿ |ರಂದ 47.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 51.00 ರಿಂದ 82.00 ರವರೆಗೆ ಬರುವ 
is ಸೇತುವೆಗಳ ಡುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಮಗಾರಿ 
[ ಇಷ್ಣಾಷಾತ್ತರೂ PET 
ಟಿಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕೆಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಮರ, ಓಬಳಾಮರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ 
054-04-105-0-01-200 ಯೋಜನೇತರ ಜಿಲ್ಲಾ 3 p< 3 
x |S ot Mn ಯೋಜನೆ ಔ | ಣ್ಣ [ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ 450 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ಮುಖ್ಯ ರಕ್ತಿಗಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ON 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟಿ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ 
2 ಗುದ್ದಿ [ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0 ರಿಂದ 1300 ರಲ್ಲಿ 495 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| | [ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ - ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀರ್ಥಪುರ, 
ಬಡವನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ - 
3 ಗುಬ್ಬಿ [ಮೀ 890 ರಿಂದ 17.50 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 450 ಕಾಮಗಾರಿ ಮರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
S _ 
ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಃ ರಂಹೆ 206 ರಿಂದ ಶಗ್ಗೀಹಳ್ಳಿ ಜನಕದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ R 
4 ಗುದ್ದಿ [ಸ್ನಷೇಕಿರೆ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ 8.ನೀ ಸಂರ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರ ಕಾಮಗಾಂ| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , ವದಲೂರು. ದೆಲವತ್ತ, 
5 ಗುದ್ದಿ [ಆರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕರೇಗೌಡನ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ 324 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಖೆ ದುರಸ್ಥ ಕಾಮಗಾರಿ is 
pt ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌. 84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ |ಟಿಂಪೆಲ್‌, ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ತಂರಲ ಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
$.ಮೀ 8.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 
| ಚ್ದ ಈಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2420 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 1 
7 ಗುಬ್ಬಿ [2490 ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ಡದೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 435 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |. 
” ಬಟ್ಲು ಮೊತ್ತ ರೂ 3464 
me ಗಾ pus ಇ — ರ್‌ 
3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿಟೆಂಲ್‌, ಸಿರಿವಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ. ರಸ್ತೆ 
್ಲಾ ಸ್ಟೆ R ಸ್ವ ಿ ಸ್ಟೆ 4s ಮಗಾರಿ ಪೊ: 
sl! ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಗುಬ್ಬಿ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನಸ್ತೆಯ ಕ.ವಾ 10.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 0 ಕಾಮಗಾರಿ ಷರಾಗೊಂಡಿದೆ 
+ + 
' ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌ 20. ಎನ್‌ ನರ್ಗ ಹೇರೂರು. ಆರಬೇಸಂದ್ರ, 
A ೭ | ನನ್‌ಹೆಜ 706 ರಿಂದ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು. ಅರವೇಸಂದ್ರ 450 ಮರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಿ.ಮೀ 8.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 


al ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
4 _ ನ್‌ “ಕಾಮಗಾರಿಯ-ಹೆಸರು- 
ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ೫ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
“ [ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ 300 ರ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 150 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pS 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 54.20 
೬ 3 4.80 ಔರಿ ಪೂ: 
4 ಗುಜ್ಜಿ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. - ಇಾಮೆಗ್‌ರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಲ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ 
5 ಗುಬ್ಬಿ | ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 24,50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ 485 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ ಕಾಮಗಾರಿ 
“r ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀರ್ಥಪುರ. ಬಡೆವನಪಾಳ್ಯ 
[J ಗುಬ್ಬಿ |ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಲ್ಲಿ 4.75 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಣ ತಾ ನಿಷ್ಪೂರು`ಹೊಸರ ಕಯ ರ್ಮ2ಸ0 ರಕ ಸಾಪನ್‌ಡರ್ಕಾ 
7 ಗೆಬ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 480 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
TT ಸ 
ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುದೊರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ 
ಸ್ವ ಲ್ಲ ಕ್ಷಃ 4 
$ ಗುಚ್ಬಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ನುಸಿ. ಪಜಾಗ್ನಸಂಡರೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಸಿ:ಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ K 
9 ಗುಬ್ಬಿ [ಟಿಂಪಲ್‌, ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಅಂಕಲ ಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 500 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಟ್ಟ ಷೊತ್ತಕೂ 


CETTE 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುಕಸ್ತಿನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ | ಇ 


ಗುಬ್ಬಿ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


40.20 
5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ 2020- 


RN 
2 ಗುದ್ಬ 21 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 540 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 
್ಸಿ ಕ್ಷ 
3 ಗುದ್ದಿ [ದಾರಿ ನರ್ನಹಣ ನಮಗಾರಿ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ನೂತನ 
4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ: 
2 ಗುಬ್ಬಿ [ರ ಕಟ್ಟದ ಅವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 300 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂ ಡೈ 
K [ ಣ್ಣ [ಸದ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮೊರಲನಿ ಮಹಡಿಯ ಅಭನ್ನದ್ದಿ ನ ASRS ERS 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇಸ್ಸಾಮೊತ್ತನೂ 2586 
2216-01-700-3-01-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನನ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
L ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುದ್ದಿ [ನರರ ನಿರ್ವಹಣೆ. 4 ಕಾಮಗಾಂ'ಮೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿಲೆ 
ಜ್ಞ ಷೊತ್ಯರೂ 157 1 


(2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಕಹಾ ತುರುವೇಕಿರೆ ಶಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ - ವರಾಹಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6೧೧ ರಂದ K ಕಾಮಾಾರಿವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (MM 
1 | ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ(2019-20 ನೇ 3.00 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ 369.00, Work Under Progress) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ -ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 500 ರಿಂದ 7.00 | } 
2 ಹ $ಮೀವರಿಗೆ ಶ್ತ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 Work is Complited 
ತುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 
3 1050 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗು ಸಂಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮ. ಪರಿಮಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಜೆರಂಡಿ 100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಹಪ್‌ಕಕ ನರಾ ನಾಜನಗೂಡು ರಸ್ತಮಾದ ಪಾಪ್‌ ವಯಾ ಹರದಷ್ಸಾ 
4 ್ಠ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ್ಯಾನ್‌ ವ ವಾ್‌ ವೃತಾ ನಾನ್‌ ಪಾತ್ರವಾದ - 
5 ಅನಡಗು, ಜನಾರ್ಧನಪುರ -ತುರುನೇಕೆರೆ-ವರಾಹಸಂದ್ರ ಪಿ.ಡಬ್ಬೂಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 250.00 Work is Complited 
| ಬಬ್ರಾ ಸಾರಾ 
[Beard 5054-04-337-0-01-133 ವಿಶೇಷ ಹ SEES 
'ಶುರುವೆಣೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು - ತುರುವೇಕೆರೆ - ಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (WMM. 
1 '|ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ.(ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) ಇಾಭಿವೇರ 2490 ರಿಂದ 2656 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 165.33 Work Under Progress) 
(SDP) 
165.53 
4 |ಪಕ್ಕಕೀರ್ಜ 
a ESSE] 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ 
[ತುರುಬೇಕರೆ ತಾ ತುರುವೇಕರೆ ವಿಭಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಡಿಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 
ತುರುವೇಕೆರೆ ್ರ 
1 ವ ei ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ' ಉಪಯೋಜನೆ [ಎಸ್‌.ಸಿರಾಲೋನಿಗೆ ರಾಂಕ್ರಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಐ ಕಾಮಗಾರಿ 1000 RES 
ಕಂ [ಹರುವಕರೆ ಠಾ: ತುರುವಣರ ನಧಾನಸನಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಅಹುರಸಳ್ಳಿ i 
2 ತುರುವೆಕೆರೆ [ನಸಿಶಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಪಡಿತರ ಕಾ ಪರನ ಪರಾನಸವಾಕ್ಷತ್ರರ ಕಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮರ್‌ 
3 ಮುರುವೇಕರ | ್ಯಾಸ್ಲಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂತಿಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 
ಮಾ ಕರಕರ ಕಾ ತರನೇ ನಾನಾ ಕತ್ರರಕಡಾಡನ್ನ್‌ ಗವ 
ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10:00 


[ನರಾ ಪಡವೇಕರ ನಿಧಾಸಸಧಾ ಕ್ಷತ್ರಕ ಸಾಸರು ಗ್ರಾಮದ 


ತುರುವೆಣಿರೆ | ಸ್ಸಾಸ್ಸಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಇನಾಂ [ನರುವೇಕರ ಠಾ; 'ತುರುಪವಕೆ ಶಿರಾಸಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ oo ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Won 

[ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . comalicd) 
ಎಂ ಕರಪಪರ ತಾ ಪರವರ ಸಧಾ ಕನರಾರ್‌್‌ ಗ್ರಾಪರ ಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 

 |ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋಬನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮರಿ ಗ Compiited) 

RR 7943 

ETE IT ತಡವೇಡರ ಘಾ ತರುವಡರೆ ನಾನಾ ನನ ಮಡಚಾಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Wo 

! [epವಡಿ ಯೋಜನೆ-ಗಿರಿಜನ (SDP-TSP) [ಎಸ್‌.ಬ.ಠಾಲೋನಿಗೆ ಶಾಂತ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಮಗಾರಿ p Conplited) 
ತನವ ತಾ ಪುರವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರದ ಶರುಬರಪ್ಕ್‌ಕೂಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 

2 ತುರುವೆಕೆರೆ | ಸಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 15.00 “ Complted) 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ತ್ರ ಸಿ ಧಾಲ್ಲೂಸು1- ಸಾಮನಾರಿಯ-ಹೆಸರು -ಫಾಮನಾರಿಲೆ)ಿ- ಹಂತ 
ತೆಸಂ -ೆಳ್ಯಹಷಿಣ ಇ [CT 
- ೬ ಎ೬ [ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರಸರೆಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ i ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ೧೪ \ 
3 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಗ್ಯಟ್ಟಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಶಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10. Complited) 
೩2 (ತುರುವೇಕರೆ ಹಾ. ತುರುಪೇಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕ 'ಮುಕ್ತಾಯೆಗೊಂಡಿದೆ (Work 
4 i ನ |ಎಸ್‌.ಬೆಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Comptited) 
f 46.04 
ಪೀರ 054-04-337-0-01-422 ವಿಶೇಷ" ಆರ [ಢಖ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ Ps |” ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 
1 [ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು [ನರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ } 4 Complited) 
F ಎರ [ನಸ್‌ಪಿ ಕಾಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಜ್ಞಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುತ್ತಾಯಸೆೊಂದಿದೆ (Wok 
} ಕಾಮಗಾರಿ Complitod) 
W ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Wಂಗೇ 
4 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಫ್ರುರುವೇಕಿರೆ ವಧಾನಸಧಾಕ್ಷೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 25.00 Cs 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಹಿರುವೇಕರ [ಕೌಲೋನ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ 13.69 ಮುಜ್ತಾಯೆಗೊಂಡಿದೆ (Work 
- [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ¢ Complited) 
F 'ಇಖವೇಕಿರ (ಮರುವೇಕಿರೆ ವಿಧಾನಸಧಾಕ್ಷೀತ್ರ ತುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಳೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ Fe 'ಮುಜ್ರಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 
ಸಿ [ಣಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ : Complited) 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾ ಸ; ಲಕ! ಸ್ಟೆ ಹಾ: ಸಿಸಿ ರ್ಮೂಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಃ 
'ಮಸಾವೇಕಿರ [ನನ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ii ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (ork 
[ಕಾಮಗಾರಿ . Complited) 
" ಕೇ | ನರವಣರ ಎಧಾನಸಬಾಕ್ಷೀತ್ರ-ತುದುವೇಕಿರೆ:ತಾಲಣ್ಣನು:ಸಾದರಪಳ್ಳಿ:ಗ್ರಾಮುದ ಎಸ್‌ಸಿ Joab ಮುಕಕ್ತಯಗೊಂಡಜೆ' (Work 
7 ರಜ ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 Complited): 
ಸ ಎಂ [ನಡುವಣ ವಧಾನಸಧಸ್ಷೀತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಬ್ಲೂನಿ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ pe ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Won 
8 ನ ಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ p Complited) 
ಇಂ [ನರವ ಎಧಾನನಧಾಕ್ಞತ್ರ ಪದಪೇಕರ ತಾಲ್ಲೂನು ಆಯರಪಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ A ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Wo 
9 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲ 4 Complited) 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮುಣ F ಮುಲ್ತಾಯಗೊಂಡಿರೆ (Work 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ 3 3 
19 [ನಾಮಗಾರಿ 2009 Complited) 
218.685 
JCC EAT EE ETE 
ನ " ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 
1 [ಉಪ ಯೋಜನೆ -ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ತುರುವೇಕಿರೆ [ಪುರುವೇಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 CN 
[rsp ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ pe 
ತಏುರುವೀಕರಿ [ನಿರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರ(ಾಳ್ಕೆರೆ)ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 ಮುದ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Wo 
_ ನ್‌ [ಸ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ " Complited) 
Fy ಇರುವ ನಿರುವೆಣಿರೆ ಕಾಲೂನಿ ಹರೆಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ pe ಮುಣ್ರಯಿಗೊಂಡಿದಿ (ಂಗೇ 
ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Complited) 
ಕು ಗೇ ವ ಸ್ಥೆ ಗ 
} ರ [ನರುವೇಣಿರೆ ಪಾಲ್ಲೂರು ಚಕ್ಳಮಲ್ಲಿಗೆೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ iso ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (ಭಂಗ 
ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Complitedy 
ಮುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 
5 [ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ x Complited) 
[8 Re ನ್‌] ್‌ R 
§ ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಬೂಕಸಶಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 ವನಿಕ್ರಾಯಿಗೊಂಡಿವೆ (Work 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Complited) ನೌ 
ನಟ್‌ ರಸ್ತ ್ರಾಯಸೊಂಡಿದೆ 
2 ಸವರ [ನರವೇಣೆರೆ ತಾಲ್ಲೂರು ಡ.ಕಲ್ಫೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ತಿ ಸ ಮಾಸ್ತಾಯಗೊಂಡದೆ (ಗಂಗೇ 
_ 'ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Complited) 
y ಲ 'ಹೇ f. ಲೋನಿಯೇ ಮುಕ್ತಾ: 
ಈ ತುರುವೇಕರ [ನುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2000 ಸ್ರಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Wor 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . 
ರ [ನಿರುವೇಕಿರೆ ಕಾಲ್ಲೂಹು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ RR ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (Work 
9 [ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 Complited) 
ಎಮ [ನುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಕರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 20.00 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (ಭಂಗ 
1 ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೫ Complited) 
173.61 
iw [ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಬಂದ ಹನುಮಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ(ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ER ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ (ಂಜ 
1 i ತುರುವೇಕೆರೆ [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೫ Complitedy 
Fig | ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾರೋನಿಗೆ ವರೆಗೆಕೂಡು ರಸ್ತೆ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ AN 'ಮೌಕ್ರಾಯಗೊಂದಿದೆ (Wಂಗ 
12 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 Comptited) 
150.00 
ಸೆಮಶ್ರ ಆಃ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು 2043.30 
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pe 


ದಿನುಲಧಿಲ 


) 


2೦18-19 ಸೇ ಸಾಆನ ಪಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೇರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಪರಕಗಕ 


T TT 7 % Ove SSE ಸಹ 
‘| ಅಂದಾಜು | ಜಡುಗಡೆಯಾದ |ಜಡುಗೆಡೆಯಾಗಬೇ Su 
ಕ್ರ.ಸೆಂ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಜಾಮಿಯ ಹಂತ 
( (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
p ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು, 
f ಲ ಎ. ಕಾಮಗಾರಿ 
“ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ರ೦೮54-೦4-ಡಿಡ7- ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ಮ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
1:1} ೦-೦1-154 'ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ | ಗುಬ್ಬಿ [ಕರೇಣುಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ 350.00 0.00 348.84 BRE 
; 'ಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 AE 
ಘಿ ಕಾಮಗ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ 'ಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಓ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ ಸ ಬ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಗುಬ್ಬಿ-ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 p 
ಗುಬ್ಲಿ |ಕ.ಮೀ ಯಿಂದ 960 $.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 50.00 142.87 ಕಾಯುಗಾರ್ತಿ 
K K i ; ನ ೪ h " | ರ್ಪರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆಯ 
- ಟಿ b4 ಹ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ |ಕ.ಮೀ 2.70 ರಿಂದ 0.00 ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 256.21 27.82 
. ಡ ಈ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. * 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ. ಕೆ.ಜಿ ಟೆಂಪಲ್‌ 
ka 5 ಡಬ್ಲ್ಯ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ 
ಸಿರಿಪರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಉಕ 
4 ಗುಬ್ಬಿ pe ಣೆ 300.00 . 0.00 292.83 ಕಾಮಗಾರಿ 
೬.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
7 ಣ್‌ £ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ `206 ರಿಂದ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ K f 250.00 189.80 48.71 K 
0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 5.10 8.ಮೀ ಯ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇ ಪಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 'ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಮ 
್‌ Nd = ಈ My ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
A] 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದು 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಳೆರೆ ರಸ್ತೆಯ .ಮೀ.6.60 ಹತ್ರಂಲು 
6 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ಬ ದ್‌ 400.00 0.00 346.89 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
“ |6ಂದ 13.00 ರ ವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. [ WN 
” * ತಿಳಿಬಳಿಕೆ ಪತ್ರ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ &. 
- ಅಡ್ದ ಮೋರಿಗಳು 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ಲೆಚು ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ - ರ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ಬ 7 ದ್‌ ks ಎ 1000.00 0.00 943.30 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. Kk 
> 9 ಜೆಂಗಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಹಾಗಲವಾಡಿ-ಗಳಿಳೆಕೆರೆ ರಸ್ಲೆಯ ಕ.ಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ 
[3 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ಣ್‌ 300.00 0.00 297.43 
0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-206 ರಿಂದ ಕಳೇಪಾಳ್ಯ, 
ಪ್ರಭುವನಹಳಿ, ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ನ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ K ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ Wd ಳ * Kk 300.00 23.00 232.22 


ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.50 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಅಂದಾಜು ಅಡುಗಡೆಯಾದ |ಬಡುಗಡೆಯಾಗಬೇ ಪಸುತ 
K ಲೆಕ್ಷಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ ಮೊತ್ತ ತ್ಸ/ವೆ ಕರುವೆ ಮೊತ್ತ Noy 
ಕ್ರಸಂ ಕಷಿ & ರು |. ಎ.ಹೊತ್ತ | ಮೊತ್ತೆ/ ವೆಚ್ಚ 'ಔ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ:ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | `(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) - : 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-206 ರಿಂದ 
ಹೇರೂರು, ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, 
ನ ಕಾಮಗಾರಿ 
$0 ಗುಬ್ಬಿ |ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸೆಗೆ 50.00 0.00 38.00 
ಬ M4 ky ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರ ಅರೆಮಾರನಶಹಳ್ಳಿ ~ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 3450.00 519.01 2718.9] 
2೦18-19 ನೇ ಸಾಆನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
§ (ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ) 
ಗುಬ್ಬಿ, ತಾ! ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಬ್ಬೂರು- 
ಬ ಬ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಗುಬ್ಬಿ |ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲೂರು ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 50.00 32,35 0.00 
೬ ಳು ೭ ಲ್ಲ I) ಇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕಾರ್ಯಾದೇರ 
ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೀರನಕಳ್ಳಿ, 
ದ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
2 ಗುಬ್ಬಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಸಿಂಗೋನಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ 0.00 450.00 0.00 450.00 ಕರಾರು o 
ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಬ್ಬೂರು- 
ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಟ್ವೇಕೆರೆ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ಚೇರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
3 ಗುಬ್ಬಿ v ದ್‌ 450.00 0.00 450.00 o 
ಬ ಕ.ಮೀ 4.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಾರು 
ಮತ್ತು ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗದ್ಲಿಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಅಂದಾಯ ಅಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗಖೇ ಪಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಸಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಜ್ಞ | ಕಿರುವ ಮೊತ್ತ | ರ್ಯ್ಯಣರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಬೋರಪ್ಸನಹಳ್ಳಿ, ಡಾಂಬರು ಮೇಲ್ಮೈ 
ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯ, ಹೊರಕೆರೆ, ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ದ್ರೆ 
+ ಗುಬ್ಬಿ ೪ 340.00 325.00 [2.60 ರ್‌ 
ಸಿ.ಫೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೋಡಿಳ್ಳಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
4 - _ 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 1290.00 357.35 912.66 
- id 
5054-03-101-0-02-1G2 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳೆಪಾಳ್ಯ, 
_ ಪ ನ; A ಕಾಮಗಾರಿ 
[ ಯೋಜನೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿ ಪ್ರಭುವನಯಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಬಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ 150.00 121.61 0.00 ಮಗಾ 
ಸೇತುವೆಗಳು ls ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 2290 8.ಮೀ ರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳ್‌ಕ್ಳೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಗ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ, 
ಪಭುವನಹಳಿ ಜಪರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಕಾಯೊಗಾರಿ 
2 . ದುಬ್ಬಿ ~ M Kd 100.00 92.90 0.00 _ K 
ಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 24.50 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೋರಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ) ಸೇತುಖಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒಟ್ಟು ಹೊತ್ತ ಠೂ 250.00 214.51 0.00 
+ 
K ” ¥ 
SOS4-04-837-0-01-135 ( ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ--ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮುರ, 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) ಹಾರನಹಳಿ, ನಿಟ್ನೂರು ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಣುಬ್ಬಿ ಳ' ಲ 126.88 103.62 0.00 A 
ಬ [ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 29.90 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಅಂದಾಜು | ಜಡುಗಡೆಯಾದ |ಜಡುಗಡೆಯಾಗಲೇ| ಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕಾ ಮಗಾ ರಿಯ ಹೆಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
SO054-04-337-0-01-186 ( , K 
i -ಕೆ 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಹಾಮಗಾರಿ 
H KK ವ ಗುಬ್ದಿ [ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 23.40 ರಿಂದ 66.84 50.19 0.00 
ವಿಶೇಷ ಅಭವೃಥ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . 
ಧ 24.60 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. § ks 
. IW - 
SO54-04-B37-0~01-422 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ 
k K ಬು ಇ ಳು * ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಜಲ್ಲಾ ಮತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 70.00 49.80 0,00 . 
M4 W ದ್‌ iy us ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ _ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 55.00 40.13 0.00 
ಬ i b< ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
| - 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರವಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬಿ ಬ i4 ಇ ೪ Ks 23.00 {8.80 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲನಕಲ್ಲು ಎಸ್‌,ಸಿ.ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಟಿ ಗುಬ್ಬಿ ಬ i Ks 10,00 7.71 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
k ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುನಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 7.99 0.00 - 
ಬ ಇ id > ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಮಾರನಖಾಳ್ಯ ಫಾಮಗಾರಿ 
PS ೨, 
6 ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 7.23 - 0.00 ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


. ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ |ಜಡುಗಡೆಯಾಗಬೇ ಪಸುತ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಮಃ ರಿಯ ಹೆಂತ 
, ಕಾಮಗಾ! 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
_ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ, ತೊರೆಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕರ ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮಗಾರಿ 
1 ಗುಬ್ಬಿ ಬ v He 22.91 17.32 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತಾಳೇಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಪಿ . ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ಇ 20.00 13.70 0:00 
ಬ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
" ಗುಬ್ಬಿ ಈ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ಸಿಲೀನ್‌ ಕಾಲೂ Ke 80,00 51.40 0.00 ಸಾಮಗ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ EN 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 300.91 214.08 0.00 
SOS4-04-3I7-0-01-422 
ಸಂಬ್ರಿ ನ ಪಿ. R ಗಎರಿ 
| | ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು | ಗುಚ್ಬ | ಗಣಿ ಲ್ಲ ಬಳೂರು ಧ್‌ ಕಂಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 26.10 20.63 0.00 ಮಂ ಸ 
ಕವಂಕ್ರೀ ಸ ೯ಣ ಕಾಮಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. ~ ಜಂ - 
x —f 
—— - 1 
BSOS4-04-3I7-0-01-423 
ಗುಬ್ಬಿ 1 ವಿರುಪಾಕ ಪುಲೆ .ಟಿ. ಮಗಿದಿ 
| ಅಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಬ್ಬಿ ್ಸಿ Me ಗಾನ ವನ್‌ ರಂಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ 20.00 15.51 0.00 ರ್‌ Ms ಒದೆ 
ಕಾ೦ಕೀ ರ; ರಿಂ ಕಃ ಗಾರಿ. ಹೂರ್ಣಗೊಂ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. ™ W - 
ಗುಬ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರುತಿನಗರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಬ i Ke 25.00 19.53 0.00 
ಬ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ತೊಗರಿಗುಂಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಬ He 20.00 13.42 0.00 
ಬ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಬಿದರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಬ Ka ~ 25.00 17.20 0.00 
ಬ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ SN 
L. - 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗನರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಬ } kl Ke 25.00 20.53 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L tf 
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7 ಸಾ ವ 3 J y FR 
ಅಂದಾಯು ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗೆಡೆಯಾಗಚೇ ಪಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು . ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಸ ಮಾರಿಯ ಅರತ 
# K (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
| ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತೊಲೆಕಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ¥, Gx 13.15 [7,34 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
5 ES ಗುಬ್ಬಿ ಈ ಶಿವರಾಂಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 30.00 ಳು 60 ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ‘ ” k ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಜಿ.ಹೊಸಹಳಿ ಎನ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
¥ ಗುಬ್ಲಿ ಸ್ರ kg ke 20.00 13.64 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ 4 id Ky 15.00 11.65 0.00 
[ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು ಹೊತ್ತ ರೂ 193.15 150.90 0.00 }j 
lf 
I 
SOS4-04-3I7-0-01-423 EEE fy ಭಿ ಎ 
ಮ ಗುಬ್ಬಿ ॥ ಪ: ಕ ಎಸ್‌.ಟಿ. 'ಮಗಾಡಿ 
i | 'ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತೆರೆ | ಗುಬ್ಬಿ ಬ್ಬ ಮ (i ಸ iva ಇ 8.16 5.59 0.00 4 ವ 
ಕಾಂಕ್ರೀ। ೯೧ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ರಸ್ತೆಗಳು” ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. ಜ್‌ ಫೆ 
SOS4-04-387-0-01- 422 
I ಈತ ಮತು "ಇತರೆ ನಸ್ತೆಗಳು ಗುಬ್ಬಿ ಸ್‌ ಮ ಲ ನ 70.00 93 0 aes 
2 ಎಸ್‌.ಸಿ. . 2 ). 
ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. ಸಿಕಾಲ್ಲೋನಿಯಂಲ್ಲ ಕವಂತ್ರೇಟ್‌ 'ರಸ್ಟೀನಿಮ್ಮಾಲ ಸನಿ 09 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋಸಿ 
ಗುಬಿ ಕು ಬಿಳಿ ಬಾಳ 
_ ಸು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲು ಪಾಳ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 34.66 0.00 ಮಿನಬಿನಿಂಡದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ |ಜಡುಗಡೆಯಾಗಖೇ is 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಂತ ಮೊತ್ತ / ವೆಜ್ಞ | ಫಿರುವ ಮೊತ್ತ ಪ್ರ 
K ಕಾಮಗಾ! 
; (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
| ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಮುಸುಳೊಂಡ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮಣಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ೬ ದ ಕರಗ [ 30.00 20.2) 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|. £ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಜಿ.ಹರಿವೇಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ) ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಮ p 30.00 18,53 0.00 ps 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
lf ಸೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಬ್ಥಾಡಗೆರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ NE ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ irl ky Ks 20.00 13,63 0.00 
_ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋ ಹೊರಕೆರೆ ಎ.ಕೆ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ B i 6.00 4.25 0.00 
fa ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ನಂದೀಪುರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 4.00 0.00 
ಸ 4 ಕ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಮಗಾರಿ 
§ ಗುಬ್ಬಿ ಎ ನೀನಿಯಲ್ಲೋಿ 2 6.00 417 0.00 g N 
ys ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ ಹ್‌ ky, ೫ 6.00 4.04 0.00 
ke ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— | 
ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌:ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದಿ - 
ಧು . p ಕಾಮಗಾರಿ 
10 ಗುಬ್ಬಿ ಜೋಗರ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಿಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 6.00 3.73 0.00 
kd y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ h 
—— + ಭ I 
11 ಗುಬ್ಬಿ ಪುರ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 4.13 0,00 ಗ2ಮುಗಾರಿ 
ಖ್‌ nM p, : ಗ! ವ ! 
Le ಇ ಉಣಿ ನನ್ನ ಸಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ 1 : 
7 T F 
ಎಂ.ಎಸ್‌. ಪಾಳ್ಯ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಗೂ i ಕಾಮಗಾರಿ 
12 ಗುಬ್ಬಿ ಖಾಸಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ: ಸಿಸಿ ರಸ ನಾ 6.00 3.73 0.00 ಸ 
ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಜರೆ" ರಂಗನಾಥ; ಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಮಗಾರಿ 
13 ಗುಬ್ಬಿ ಸರಿಗೇ ್ಲ-ಮುಚರೆ, ರಂಗನಾಭಮುರ: ೧3 ೧ ಸಣ 6.00 4.20 0.00 iad 
ಸ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಅಂದಾಜು | ಜಡುಗಡೆಯಾಡ |ಜಡುಗಡೆಯಾಗಬೇ ಭಾ § 
ಕ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ Kd 
; ನ ಸ ಭ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) - 
ಮಣಿಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಸನಿಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
14 ಗುಬ್ಬಿ ಜಯಮ್ಮರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತು 6.00 4.56 0.00 _ 
ಜಿ Kr ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್‌. ಬಸವರಾಜಯ್ಯನವರ 
Sr kt ಕಾಮಗಾರಿ 
15 ಗುಬ್ಬಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರಟಿಂದ ನೀಲಕೆಂಶಯ್ಯನವರೆ 6.00 4,47 0.00 
kd ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
r 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಘರ ಹೋಬಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ME ಕಾಮಗಾರಿ 
16 ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ 6.00 4.07 0.00 
ಬ ¢ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚುಂಚಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ R 
ಕಡಬಾ ಕೋ, ಬೆಲವತ್ತ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ನವರ 
ಎ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಎನ್‌,ಎಸ್‌.ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಹಂದಿಜೋಗರ ಕಾಮಗಾರಿ 
17 ಗುಬ್ಲಿ ವ 6.00 3.81 0.00 
ಚೆಕ್ಕು ವೆಂಕಟಿಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 500 ಮೀಟರ್‌. | 
| ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮ ನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಗಾರಿ 
18 | ಗಲ; ॥ನಲರು: ಗ್ರಹದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ:ಸಿ.ಸಿ- ರಸ್ತೆ 6.00 436 0.00 ಸ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
ಉಂಗ್ರ ಗೋಪಾಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಚೆಂಗಾವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
19 ಜುಬ್ಬಿ ನ ನ್‌ 6.00 4.02 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ —r 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋ ಮಾಸ್ತಿಪಾಳ್ಯ ” p 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
20 ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ 10.00 7.04 0.00 
೧ ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋ ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
21 ಗುಬ್ಬಿ ke ಪಸ 6.00 4.30 0.00 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಯ ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗಖೇ ಪಸುತೆ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 'ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
” (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ' 
I 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 300.00 201.84 0.00 
SOS4-04-GIT-0~-01-423 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಹೂವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಸ್‌.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ | ಕಾಮಗಾರಿ 
R ಗುಬ್ಬಿ ಬ hk Ks 30.00 20.16 0.00 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ. ಪ್ರಗತಿ ಬ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂತು ಶಿವರಾಂಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ig - Ks 40.00 29.40 0.00 
ಬ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಜೋಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ರಾಮಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ನಿ.ರತ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 6.00 3.81 0.00 ಸಾಮಗಾರಿ 
- % ಸ್‌.ಸಿ.ರತ್ನಮ್ಮ " K " ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
| _. 
ಹಾಗಲವಾಡಿ ಯೋಬಳೆ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಬೆ ಎಸ್‌.ಟಿ 
* ~ ಕಾಯಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ರೇಂಬಕಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ 'ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ವರೆಗೂ 12.00 8.42 0.00 
[4 - [4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮುಚ್ಚ ವೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಒ ೪ 5 ಕನಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಂಭದ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ 6.00 4.69 0.00 K 
ಬ ” ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 
ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
_ - _ _ — 
ನಿಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಾಭಸೆಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
| \ KM . . ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕೆಂಪರಾಜು - 6.00 3.73 0.00 
ಣ 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Page 10 


ಅಂದಾಯಿ 


ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಅಡುಗಡೆಯಾಗಪೇ ಪಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಲ್ಲೂಕು y ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ _ ಮರಿಯು ಹಂತ 
3 (ರೂ.ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಲ | (ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ವ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಲ) | 
ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಯ  ಸಿದ್ದೆಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ, ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಗುಬ್ಬಿ , 10.00 6.86 0.00 
ಬ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಿಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅರಳಿಮರದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒಟ್ಟು ಹೊತ್ತ ರೂ 110.00 77.07 0.00 
ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ 
1 ಗುಬ್ಬಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಭಾಮಿಕ್‌ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಎರಡು (2) ಕೂಠಡಿ 21.20 18.50 0.00 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಸ್ಲಾಂಸಗರದ (ಯು) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ea 
2 ಗುಬ್ಬಿ |ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪಾಥಾಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ 10.60 9.40 0.00 
ಬ ೪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
L. i 
| ” ಪಾಲಷ - 
MTT EN A 
ಬ್ಬ ಪ್ರಾಥಾ ಪಾಠ ಶಾ ಬ್ಲುವರಿ ಕೊಠ' 10.60 9.27 . ಮರ್ದಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಟ್ಟಿದಕುಪ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ K _ ಭಕಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ [ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.60 9.25 0.00 
ಣಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಂಬ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ 
ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೇಜು (ಜಿ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಪೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) 15.75 13.72 0.00 ಸಮಗಾರ 
ಸ ಹಃ ಸ ೪ ’ ' l ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೂಠಡಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ch. 8.00 to 13.00 Km in Gubbi taluk (R 
23054) 


ಅಂದಾಜು: - | ಅಡುಗಡೆಯಾದೆ. | ಚಡುಗಡೆಯಾಗಖೇ ಫಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ಬೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ A A 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಗುಚ್ಚಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಬ kd WW [ ಕರಮಗಾರಿ 
6 ದುಬ್ಬಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಬ್ಜ ಕಾಲೇಜು (ಪೌಢ ಶಾಲೆ) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 31.50 27.53 0.00 
ಬ > ಟಿ 5 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ 
Kk ಕಾಮಗಾರಿ 
ೈ ಗುಬ್ಬಿ [ಪದವಿ ಪೂರ್ಬ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 55.00 50.03 0.00 
ಇ 39 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
s — 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 
ಬ [d ೮ರ [2 ಕಂಮಗಾರಿ 
[) ಗುಬ್ಬಿ [ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಠಡಿ 55.00 54.00 0.00 
ಬ - ಸ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
L 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 210.25 191.70 0.00 
ಸ್‌ ~ 
GOS4~-04-BIT-A-09-172 - § pe 4 pe 
ಗುಬ್ಬಿ tl ರಾಲಪುರ- ರೆ 3. 9.00 4 ಜಾಮಗಾರಿ 
1 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಗುಬ್ಬಿ Ry ಸ j 39.00 72.80 0.00 N 
U ರಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭವೃಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ) ್ಥಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ನಿಟ್ಕೂರು-ಯೊಸಕೆರೆ ರಸ್ಲೆ ಕಿ.ಮೀ 10.40 
hy ಇ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ |ರಿಂದ 1250 ರ ವರೆಗೆ ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ 80.00 62.61 0.00 
ಬ kr ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಒಟ್ಟು ಹೊತ್ತ ರೂ 168.00 135.41 0.00 
ಸ Improvements from N S road to join KK 
e ¢ rp ಇ ಕಾಮಗಾರಿ 
i | somes ಖಬೆಆಕಂ ಫಫಿಯಚಬ | ಗು | roadvia K.G. Temple, Sirivara road from 100.00 104.53 0.00 sh ಈ 
ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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| ಅಡುಗೆಡಿಯಾದ 


29 ಅಂಬಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾಗಖೇ ¥ ಸ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಸ 
4 Fl _ kd ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಟ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) | 
— =] 1 
Improvements to road from Hebbur- 
Kallur road to join Idgur road via | ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ | Manikuppe, Checcranahalli, Naranahalli 100.00 111.89 0.00 Eas 
from Ch.0.00 to 3.50 Km in Gubbi taluk 
(R 23078)(INDENT-80337) 
Improvements to road from SH.84 to Join 
CS pura-Koppa road via’K.G. Temple, 
3 ಗುಬ್ಬಿ Gadcehalli, Veerannanagudi, 100.00 11180 0.00 ಸನ | 
Anakalakoppa,Kodhalli from ch. .3.50 to |. ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6.75 Km in Gubi taluk (R 23056)(INDENT- 
80330) 
| ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 300.00 328,22 0.00 
ಹಓಂಃಂಬಆ ಖಬೆಆಶ ಫಿಫಿಬಗಿ ಗುಬ್ಬಿ Improvements to Nelligere-Sira road in 130.00 112.13 0.00 Mer 
Gubbi taluk (ch 32.30 to 33.90 km) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| is 
3054-08-887-0-05-200 
(ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ Post mansoon maintenance of Sira- ಮುಕಿ 
1 | ರಸ್ತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಮುಂಗಾರು | ಗುಬ್ಬಿ | Nanjanagudu (SH-84) road from Ch 13.75 52.00 42.00 0.00 ನ 
ನಂತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ to 49.25 km in Gubbi Taluk. y 
ಕಾಮಗಾರಿ 
1— | 
SOTO GIT NOH Post Monsoon Annual Maintenance of ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ mಚ್ಚಿ | Gubbi -Hebbur Road from Ch 3.00 to 9,60 200 199 0.00 ಡದ 


ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


Km in Gubbi Taluk. 


ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗಖೇ ಪಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಕರುವ ಮೊತ್ತ DSS 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | ನ್‌್‌ 
Post Monsoon Annual Maintenance of ಮಿಣಿ 
§ nಚ್ಬಿ | ‘Tumkur-Chelur- Bukkapatna- Road from 12.00 8.00 0.00 EE 
Ch 16.00 to 54.40.Km in Gubbi Taluk. 
A A Post Monsoon. Annual Maintenance of MR ನ FF ತಾಮಗಳರಿ 
- 4 | Nelligere -Sira Road from Ch 9.00 to 36.00 - § - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of ಘರ 
ಗುಬ್ಬಿ Nittur-Hosakerc Road {rom Ch 0.00 to 3.00 299 0.00 RE 
13.00 Km in Gubbi Taluk. | » 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
5 ಗುಬ್ಬಿ Kadaba to Turuvckerc-Nittur Road Via K 1.00 0.98 Whe ಕಾಮಗಾರಿ 
«| Rampura Gangasandra- AtLikatte from Ch - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 to 9.80 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
pt ಗುಬ್ಬಿ Gubbi-M.N Kote Road Via Ammanaghatta 2.50 530 i Bi | 
Thippur Uddehosakere from Ch 12.00 to ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15,60 Km in Gubbi Taluk. 
L ಸಿ 
Post Monsoon Annual Maintenance of ಭಾಸ 
y nುಚ್ಚಿ | Gopalpura-Ungra Road from Ch 0,00 to 5.00 4.98 0.00 ಫೊ ಿಾಡಿದೆ 
14.60 Km in Gubbi Taluk. | | 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
K ಗುಬ್ಬಿ N.11206 to Nittur Rly Station Road Via 300 ಸ pe Baie ! 
Karchalli Bandihalli from Ch 0.00 to 5,10 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ke Km in Gubbi Taluk. SS 
Post Monsoon Annual Maintenance of ' 
9 ಲಿ Sampige ‘To Neralekere Road Via 200 1.99 ie) ಕಾಮಗಾರಿ 
ಥೆ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Badenahalli peramasandra from Ch 0.00 to 
6.80 Km in Gubbi Taluk, 
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ಅಂದಾಜು | ಅಡುಗಡೆಯಾದ [ಜಡುಗತಯಾಗಪಂ | ಸಾ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಕರುವ ಮೊತ್ತ [ನರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) 4 
ls 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
10 ಗುಬ್ಬಿ Kadaba-kunnala via Gorachihalli Bydagere 2.00 1.98 0.00 E ಕಾಮಗಾರಿ 
Yelachihalli road from Ch 0.00 to 10.60 Km ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
if ಗುಬ್ಬಿ Gubbi-Rly station to Sathenahalli gate 5.00 Jo aid § ಕಾಮಗಾರಿ 
Via Bidar from Ch 0.00 to 14.50 Km in ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Gubbi Taluk. |_ 
Post Monsoon Annual Maintenance of N.S 
2 ಗುಬ್ಬಿ Road to kortagere Bavali Road via 400 3.99 0.00 ¥ ಕಾಮಗಾರಿ 
kadaba K.G Temple from Ch 0.00 to 13.10 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of C.N 7 
13 ಗುಜ್ಜಿ Halli Hagalavadi Road TO N.H.206 Via $0 io 0.00 ಸ ಕರನ 
Thirthapura Shivasandra from Ch 8.90 to ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
17.90 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
4 ಗುಬ್ಬಿ Hagalavadi ‘f'o C.N.Halli Border Via 1.50 1.49 0.00 ¥ ಕಾಮಗಾರಿ 
Galigekere from Ch 0.00 to 8.00 Km in ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of 3 
i ಗುಬ್ಬಿ Chelur TO C.Haravesandra Gollahalli Via 3.00 299 ರರ § ಕಾಮಗಾರಿ 
Mannemari Temple from Ch 0.00 to 13.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
tl Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of ಭವ 
16 ಗುಬ್ಬಿ | Doddaguni - Sampige Road from Ch 0.00 1.50 1.49 0.00 pe one 
to 3.80 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of ಕಾಮಗಾರಿ 
17 nಚ್ಬಿ | Turuvckere -Nittur Road from Ch 16.20 to 3.00 . 2.98 0.00 LSS 
27.00 Km in Gubbi Taluk. 


. ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ |ಜಡುಗಡೆಯಾಗಬೇ |' ಪಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
NS ಗುಬ್ಬಿ Hosakere -Huildore Road To Haladodderi i.00 0.98 0.00 § ಸಾಮಗಾರಿ 
ViaNalluru Somasagara gate from Ch 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
to 14.00 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of ಮಗಂ 
19 ಗುಬ್ಬಿ | Hosakerc -Huildore Road from Ch 0.00 to 4.00 3.97 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 18.40 Km in Gubbi Taluk. _ _ KN 
Post Monsoon Annual Maintenance of NH- 
20 ಗುಚ್ಚಿ 206 to TCB Road Via M.H.Patna, 5.00 4.98 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
Sugganapalya, Nandihalli from Ch 0.00 to ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
16.00 Km in-Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
21 ಗುಬ್ಬಿ M.H.Patna to TCB Road Via 5.00 199 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
Servegaranapalya, Mannamma Temple ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
from Ch 0.00 to 11.00 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of NI]- 
2 me | 206toNS-Road Vig vadaluru,Belavatta 12:00 9.00 0.00  ಸಾಮಗಂರಿ 
Arémaranahalli from Ch 0.00 to 18.00 Km ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
in Gubbi Taluk. 
— _ 
Post Monsoon Annual Maintenance of NHl- . 
23 ಗುಲ 206 to CN Halli Hagalawadi Road Via 40 398 6.00 WE ಕಾಮಗಾರಿ | 
“ | yallapura, Handanahalli Haradagere from ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ch 0.00 to 15.30 Km in Gubbi Taluk. 
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pe 


ಜಡುಗಡೆಯಾದ 


RL 


ಅಂದಾಜು ಅಡುಗಡೆಯಾಗವೇ ಸ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಸ್‌ _ 
je ಸರ ಮ ಫು ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
Post Monsoon Annual Maintenance of TCB 
ಬ ಡುಚ್ಚಿ Road to Mattikere Via Yakkalakatte, 200 1.99 al 3 ಕಾಮಗಾರಿ 
shivapura,obalapura from Ch 0.00 to 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
N.11.206 to Nittur-Turuvekere road via ನಮನಿಸರಿ 
25 ಗುಬ್ಬಿ Thaggihalli Peramasandra Badchalli 3.00 2.98 0.00 ನೊಡದೆ 
Janakadevanahalli from Ch 0.00 to 12.00 
Km in Gubbi Taluk. I 
Post Monsoon Annual Maintenance of NIJ- 
ಧಾ ಭಿ 206 to Kadaba Via Kallipalya, 10.00 ೬೧ರ 6d ಎಸ 
Prabhuvanahalli, Javaregowdana palya ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
from Ch 0.00 to 25.00 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of NH- 
pe nw | 206 to NS-Road Via Heruru IHarivesandra 5.00 499 000 ಕಾಮಗಾರಿ 
Madhanghatta from Ch 0.00 to 8.00 Km in ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
* Gubbi Taluk. ) 
Post Monsoon Annual Maintenance of NS | ) k 
28 ಗುಚ್ಚಿ Road to Kuntaramanahalli Via 2% Ne ಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
Hosabijjanahalli road from Ch 5.50 to ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12.40 Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of Sira- 
NS Nanjanagudu road to (SH-84) C.S.Pura- ಮಣಕ 
29 ಗುಬ್ಬಿ | Koppa road via K.G.Temple, Gadde halli, 1.50 149 0.00 ವನನಂಡಿದ 


Vecrannana gudi, Ankala koppa, Kodihalli 
from Ch 0.00 to 11.80 Km in Gubbi Taluk. 


'ಅಡುಗಡೆಯಾಗಬೇ 


Madchalli from Ch 0.00 to 4.50 Km in 
Gubbi Taluk 


ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಪಸುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಕರುವ ಮೊತ್ತ ಮು KR ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | ಕೌ ಹಂ 
- is 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
Yadiyur-Kallur road to (SH-84) Sira- 
Nanjanagudu road ($11-84) via K.Kallahalli, 
36 ಗುಬ್ಬಿ Bceluru gollarahatti, Kodihalli, D.Kunnala, 400 399 000  ನಾಮಗಾರಿ _ 
Jeeganahalli gollarahatti, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Konemadenahalli, Kamberahatti, 
Neralekatte palya. from Ch 0.00 to 15.70 
Km in Gubbi Taluk. 
Post Monsoon Annual Maintenance of ಕಾಮಗಾರಿ 
31 n್ಬಿ |Hlcbbur -Kallur Road. from Ch 6.40 to 27.80 8.00 498 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Km in Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of C.S ಕಾಮಗಾರಿ 
32 ಗುಬ್ಬಿ | pura -Koppa Road from Ch 0.00 to 8.00 3.00 2.98 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
. Km in Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of _ 
33 ಗುಬ್ಬಿ Hcebbur -Kallur Road. To K.G Temple Via 3.00 299 000 § ಕಾಮಗಾರಿ | 
| BasavannanagudiChengavi from Ch 3.00 to ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10.80 Km in Gubbi Taluk. | 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
pt ಗುಬ್ಬಿ Ncttekere Gate to,Kunigal Border Via 1.00 0.90 0.00 § ಕಾಮಗೂರಿ 
Cheeranahalli Naranahalli from Ch 0.00 to ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7,50 Km in Gubbi Taluk _ 
Post Monsoon Annual Maintenance of SH- } 
35 mu | 84toSI-84 Via Padugudi-Borana Palya, 1.00 0.98 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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m 
- 'ಅಂಬಾಜು: -ಅಡುಗಡೆಯಾದ-ಜಡುಗಡೆಯಾಗಖೇ- ee 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತೆ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಕಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಮುಗಾರಿಯ ಹಂತ 
. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
Hebbur-Kallur Road to Tumkur Taluka ಕಾಮಗಾರಿ 
36 ಗುಬ್ಬಿ border via Hoshalli, Rajenahall, 2.00 1.99 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Avcrahalli, Changavi, Dollenahalli from Ch 
0.00 to 5.20 Km in Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of €.S 
37 ne | Pura-Koppa Road to Idagur via Mattikere, 1.50 1.49 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
Beeramaranahalli, Idagur from Ch 0.00 to - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4.60 Km in Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of SH- [ 
84 to Turuvekere Taluka border via ಕಾಮಗಾರಿ 
38 ಗುಬ್ಬಿ Venkategowdana palya, Huralagere, 1.50 1.48 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Yaranahatti from Ch 0.00 to 6.60 Km in 
J Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
Hebbur-Kallur road to C.S.Pura-Koppa : ಕಾಮಗಾರಿ 
39 ಗುಬ್ಬಿ road via Mavinahalli, Borappanahalli, 2.50 2.49 0.00 ಪೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
Idaguru, Adikekere, Kalaiahna palya from - 
Ch 0.00 to 9.00 Km in Gubbi Taluk 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
Hebbur-Kallur road to Veerannana gudi ಕಾಮಗಾರಿ 
4 
) ಗುಬ್ಬಿ C IF TOS nana Buy 1.00 0.98 0.00 ಹೂರ್ಣ ದೊಂಡಿದೆ 
via Bellahalli, Jalipalya.from Ch 0.00 to 
3.10 Km in Gubbi Taluk T 
T Tf — 
Post Monsoon Annual Maintenance of 
Hebbur-Kallur road to K.G.Temple ಕಾಮಗಾರಿ 
41 
ಗುಬ್ಬಿ R | «emp 1.00 0.99 0.00 ಹೂರ್ಣ ಬೊಂಡಿದೆ 
Gaddchalli, Veerannana gudilink road ಪೂ 
from Ch 0.00 to 2.60 Km in Gubbi Taluk 


ಅಡುಗಡೆಯಾಗ ' 
ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜೀಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ! ವೆಚ್ಚ SE ಕಾಮಗಾರಿಯ. 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲ Fy ಹಂತ 
ಗ . ಕ್ಷಗಳಚ) |( ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
B Ny ೨ ಕಂಮಗಾರಿ 
4 ಸಿ ಗುಬ್ಬಿ; ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.60 ರಿಂದ 9.60 475 4.73 0.00 Rs 2 
ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
4 — 2 — I 
ಸಂಪಿಗೆಯಿಂದ ಬೂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಪೆರಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಮ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 475 4.74 0.00 ಹೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
4.10 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
T ” r J 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-206 ರಿಂದ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ, 
ಜನಕದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ 4 ಈ ತ 415 414 0.00 ¥ ಡಿದೆ 
j ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. ; ಹೂರ್ಣಗೊೊಂ 
ರವರೆಗೆ ಮರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
\ i L 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಣ, 
'ನಪ್‌ ವ pl ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಬ ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ, ಕಗ್ಗೆರೆ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ 415 473 0.00 § ಹಿ 
ಬ. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 14.60 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬಿ 
ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ, 
ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ 
ಮಣೆ Je) ಹ &.ಮಿ ಕಂಯಗರಿ 
y ನ ಣ್ಲೇಮಾ ಗಜನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ¢ 4.75 pe 2640 K KAN 
ಈ 12.00 ರಲ್ಲಿ ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊೊಂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2, i ie 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , 
ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕರೇಗೌಡನಕರಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ ಪಾರ ನೆಲ್ಲಿಗೆದೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 4.75 4.714 0.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
" |8.ಮೀ 3,80 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
J L 
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ಬಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಜೀಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀಷಿಲಕೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು _... ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (e | ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ/ ವೆಚ್ಚ RE | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ರ ಕ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲು |(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳು ಬಡಗಳಲ್ಲ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಲೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ 
ಟಿ ls ಬ ke ಣ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 ಗುಬ್ಬಿ ಕ.ಮೀ.11.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 4.75 | 431 0.00 
; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
———— — 
47.50 47.01 0.00 
0.00 0.00 
2 
G0S4-03-105-0-01-200 3 ಸ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈ॥ ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಅಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಧುಬ್ಬಿ MRA 4.99 4.94 0.00 ಬ 
K e ಸಿ ಕಾಮಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 4 ¢ - 
— ಎ § 
ಸಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸೆಃಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ ಗಡಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲೂರು, ಬಿಳಿನಂದಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ fy by 4.95 4.17 0.00 
ಕಮಲಾಮರ, ಮಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.60 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು 5.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
+ 
ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ p 
ಬ ಖೆ ಣಿ y ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಗೇಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಲ್ಲಿ ಬಿದರೆ 4,95 4.89 0.00 
ಸ fe ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆರೆಕೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
14.89 14.60 0.00 
3054-04-997-1-09- ಗು ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರ ಮ 
y ಬಿ ತಾ॥ ಶಿರಾ-ನಂಜ ರಾಜ ದ್ಲಾರಿ- ಕಾಮಗಾರಿ 
1 2೦೦ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ಬ 4 3 4.98 4.94 0.00 
ನಿವ ಹಣಿ Ce ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಟತಾ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೯: ; 


- 


| ಜಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಅಲದಾಜು ಬಡುಗಡೆಯಾದ Bes ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) |'(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ KN ಹಂತ 
K ( let ೪) [( ಕ್ಷಗಳಳ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
\— ] 
2059-80-053-4-00- ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನೂತಮಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರ 
K f ಕಾಮಗಕ 
| 12೦೦ ಪಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಬಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿ 4.05 4.94 0.00 ಡಿ 
p ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ' yy 
- i 
ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಬಿ ಣು f ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ, ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಿ ಡಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ 4.95 4,94 0.00 
is ಈ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
| 'ಏ ಬ [o | ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಬೆಂಚ್‌ಗಳು, : 4.95 4.94 0.00 
- K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
- 
ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ E ಕಾಮಗಾರಿ ' 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಭು A 4.95 4.8) 0.00 
ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ , ಪೀಠೋಪಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J — 1 
9.80 19.63 0.00 
1 - - 
_ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
GO054-04-G3T7-1-10-200 ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಸವನಗುಡಿ ಚೆಂಗಾವಿ ರಸೆ 
7 C ಕಾಮಗಾರಿ 
i ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಣುಬ್ಬಿ ಕಿ.ಮೀ 7.97 ರ ತಬಚೆಬಳ್ಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 495 4.94 0.00 
[5s 4 3 ೪ ೮ ಇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 1 
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ಬಡುಗಡೆಯಾಗ | 


ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
h e ಖು 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | _ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು _ _ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ/ವೆಜ್ಞ| ಜೊತ . ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ IN ಹರಿತ 
( ಕ್ಷಗಳಛ) |( ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
4 L !- _ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬೂರು ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ಮಗಾರಿ 
p ಕಾಮಗಾ 
2 ಗುಬು 7.10 ಮತ್ತು 25.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 4.95 4.93 0.00 
ಸಿ Kd ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
I 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 
ಬ ಸಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕೆರೆಳೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ 4.98 4,97 0.00 
ಬ - . ೪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
wen 
ಗುಬ್ಬಿ ಈ!॥ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ 
ಕೊಪ್ಪ,ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ ಟೆಂಪಲ್‌, ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ, 
WK ಎಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಅಂಕಲ ಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸೆ 4.97 4.96 0.00 
[2 ೪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ.ಮೀ 6.20 ರಿಂದ 6.40 ರವರೆಗೆ ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
- R 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌ 
ತಾ! ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ, 
_ ದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ರಿ ಚೇರನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಕುರುಬರಕಟ್ಟಿ. ೬.ಮೀ 0.20 4.95 4.94 0.00 
ಬ ೪ ಡ್‌ ಚ R ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8ಿಂದ 0.40 ರವರೆಗೆ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
24.80 24.74 0.00 
| 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5೦೦4-೦4-337- ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಬೋಚೀಹಳ್ಳಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ದಚ್ಚೇಘಟ್ಟಿ 
| |0-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ ರಸ್ಲೆಯ ಸರಪಳಿ 19.27-22.20, 27.25-31.60, 31.70- 200.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
pd ed pa N ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ (ಔಬಶ) 33.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . 


R ಅಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಅಂದಾಜು ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
'ರೂ.ಲಕಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ N ಹಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಳ್ಲ) |( ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) - 
_ ತುರುಪೇಕೆರೆ ತಾ. ನೆಲ್ಲಿಣೆರೆ-ಶಿರಾ ರಸ್ಲೆಯ ಸರಪಳಿ 7.30 ರಿಂದ - ಗ ಸಡಿಲು 
2 ತುರುವೇಕೆರೆ ka 100.00 
8.30 8.ಖೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಬಿಟಾಜಾ 
ಈುರುವೇಳೆರೆ ಈ. ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ 400 [ 
3 ತುರುವೇಳಿರೆ "ಕೆರೆ ಈ. ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಖಿಗೆ ರಸ್ತೆ ) ರಂದ 100.00 ಕಾಮಗಾರಿ 
7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 960.17 960.17 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
If 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುಮೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 0.00 ಫಿ 
f ತುರುವೇಳಿರೆ "ಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ”. ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ 00: 250.00 ಸಲಿಲ 
} ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಹಿಟೂಜಾ 
IR . 
 ತುರುವೇಳೆರೆ ಈ. ಕಡೇಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಲೆಯ ಸ ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಣತಿಯ 
5 ತುರುವೇಳಿರೆ ೪ NN 100,00 ಲ್ಲಿದೇ(ಉಖನದಿಇ 
10.70 ರಿಂದ 13.00 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ % 
ನಿ ಧಿ ಸಿಂಡಿ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯ ಸ 10.00 Ig ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯ 
6 ತುರುವೇಕೆರೆ | ರಿಂದ 10.80 ಮತ್ತು 11.80 ರಿಂದ 13.00 8.ಮೀವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 100.00 ಲ್ಲಿದ(ಇಚಿಡಿಬ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನದಿಲ ದಿ) 
_1 Il 
: ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹ 
—+ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: ೨೦54-೦4 -ಡಡ7- 
೦-೦1-154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತುರುವೇಳೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ- ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಾಮಗಾರಿಪುಗತಿಯ 
1 [ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ(೦೦18-19 ತುರುವೇಕೆರೆ | 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು 8.00 ರಂದ ₹0.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 350.00 320.26 29.74 ಲ್ಲಿದೆ(ಘಟಒ 
ನೇ ಸಾಆನ ಮುಂದುವರೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಯಲ ಕುಯಾಭು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)(8Bಬಕಾ) ' 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ತುರುವೇಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ R 
2 ತುರುವೇಕೆರೆ | 1.60 ರಿಂದ 4.20 ಮತ್ತು 5.20 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 350.00 ಇಡಿದು 
” ದ್‌ - ಅಯಟೀಂಜು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
—— al 
ಉುಚಿಟಿಯು ಣಿ ತಿಯಿಇ” 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೊಡ್ಡಗುಣಿ-ಸಂಪಿಣೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 : 
3 ತುರುಮೇಳೆರೆ HN ತಾ: ಮೂಡ್ಡ ಂಪಿಣೆ ರಸ್ತೆ ಅ 470.00 TN cv 1000 
ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎದ ಚಿರುಣಟಿ ೦೧ 
ಉರಿ ಯಚೆಲಾ 
[ | 
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ಕ 


ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಅಂದಾಜು ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು __. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ 1 ವೆಚ್ಚ ಸೊ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ರ) | (ರೂ.ಲಕಗಳಲ್ರ ks ಹಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಳ್ಲ) |( ಜಿ ಸ] (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ ಸೀಡೇಹಳ್ಳಿ ರಸೆ!ಯ ಸರಪಳಿ ಸಂಮ್ಬಗಾರಿವ್ರಗತಿಂಯ 
4 ತುರುವೇಕೆರೆ | ರ ರಂದ ST Rs js eR RN 200.00 184.27 15.73 ಲ್ಲಿದೆ(ಣಒಒ 
] o yl .ಮೀ ಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಘಡಿಆ ಕುಯಿ್ರ) 
ie ] |S ರಪ್ರಗತಿಯ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ವಡವನಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ KS ಪ್ರ 
5 ತುರುಖೇಳೆರೆ | ಹೊಣಕಳೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 130.00 12.60 117,40 A 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡೆನಿಟಂ'ಜಾ) 
ತುರುಮೇಕೆರೆ ತಾ: ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ~ ಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ರೆಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸ .6.70 ರಿಂದ 10.00 ಷರ 
6 ತುರುವೇಳಿರೆ (ಅ ಸ್ನೀನಹಳ್ಳಿ) ರಣ್ತಿಯ y ¥ 300.00 253.43 46.57 ಸಮಗ 
ಕಿಮೀವರಗೆ (ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಣತೂರು) ರಸ್ತೆ ಅಡರಿಟಿಬು 
I ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) } 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಬಾಣಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದರಪಾಳ್ಯ I ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯ 
7 ತುರುವೇಕೆರೆ ಣೇಟ್ಲಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಟ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 150.00 142.40 7.60 ಲ್ಲಿದೆ(ಉಖ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ" (ಒಂದು ಬಾರಿ) | ಫಡಿ ಅ ಬಿಗಿ) 
| sh 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ತಾಳಳೆರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ(ವಯಾ \ 
8 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೊಣಳೆರೆ- ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 70.00 70.00 ಸನಾ 
ನಾ Fy ಅಡುಿಟಿಸ ಜಾ 
10.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - | 
್ಕ ಫಡಿಲಾ 
9 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ವಡ್ಲಿರಕಟ್ಟೆಯಿಂದ -ಶ್ರೀ ಕೇತ 90.00 16.68 73.32 
ಇ 6 u ೮" ಅರದಿಟೂಂಜಾ 
ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
| 
\ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. wlo.00 | 296 6೦.36 
RE 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 3೦54-೦4- 
337-1-೦೨-172 ಮು ಗ್ರಾರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ತುರುವೇಕೆರೆ ವರಹಾಸಂದ್ರ ರಸ್ಲೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ss 
1 |ಅ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ (ಯೋಜನೆ) | ತುರುವೇಳಿರೆ | 8.ಮೀ ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರನ್ನೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ . 63.74 1.11 62.63 PASO 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಅಜಉರು೦ಐ) 
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[ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಸ ಅಂದಾಜು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬೀಕಿರುವ ಪ್ರಸುತ 
p ie 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
i ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ! y fe ಹಂತ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ) | ರ ಏಕ್ಷಗಳಲ್ಲ)- 
ಢವ 
| 2 ಸಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ತಾಳಕೆರ-ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಲೆ (ವಯಾ ಹೊಣಕೆರೆ- ಫಿ ನ 
2 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಮುತು ಗದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.0೧ ಕಮೀ 70.00 60.60 9.40 Ri 
ಭಿ ವ್‌ ಅಡಶಿಟಿಂಜಬ 
ರಖರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
— 
133.74 ig 
| Hi 
ಲೆಕ್ಸಶೀರ್ಷಿಕೆ :5೦54-04- 
887-೦-೦1-13ರ ವಿಶೇಷ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ; ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಭಾನಸಬಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ.ಕಲ್ಕೆರೆ ಸಾಹಿ 
1 ¢ ತುರುಮೇಳೆರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಕಲ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 30.00 26.26 3.74 RNAV 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಉಪಯೋಜನೆ ಬಆಕ ' 
(ಖಕ) 
| (Ee ] 8 i 
1 ತುರುವೇಳಿರೆ ವಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ.ಬು.ಹಟ್ಟಿ ನ 
2 ತುರುಖೇಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಯು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 10.00 5.85 41ರ MMAR 
ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ಲೆ' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಭಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಭಕ 
3 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಅರಳೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 17.50 12.43 5.೦7 es 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
} f 
, ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 
ಡೆ. 'ರಗುಂದ ರುಗುಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಘು p 
ಫನ್‌ ನೀರಯುಂದ ಗಾರುಡ ನಗದ ರ 10.00 009 10.0೦ WE 
ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ೮ಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | ಅಯದಿಟಿ ಜತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ' 
ತುರುಖೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಫದ 
5 ತುರುಖೇಕೆದೆ ಹಳ್ಳದಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಘಟ್ಟ 11.44 8.07 8.37 SNE 
ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯವರೆದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ; 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಅಂದಾಜು |S ಹ ಪ್ರಸ್ತುತ 
e 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ... | ತಾಲ್ಲೂಕು | _ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Oo _ ಮೊತ್ತ _ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ರ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ ನ ಹಂತ 
[ ( ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) |( ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
78.94 py py ೦.೦೦ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ :ರ೦54-೦4- 
337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಲ್ಲೂಳು ಕಸಬಾ y 
, ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಬುವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬುವನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 10.00 7.57 243 ಭಾ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ [y ಈ 
ಗಿರಿಜನ (ಖಆಕ ಬಖಕ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗೆರೆ - & ¢ 
i ತುರುವೇಕೆರೆ |ಮಾರಸಂದ್ರ ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಮಾರಸಂದ್ರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕ ಲೋನಿಯವರೆಗೆ 18.775 14.45 438 Wi 
NE ನ ಅಯುಟೂಜಾ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
2೮.78 0.೦೦ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆರ೦54-0೦4- 
337-0-01-422 
ತುರುವೇಳಿರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಸೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
A ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ES ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಯೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ಲಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 13.00 i pe ಘಾಡಿ ಫ 
'1-ಜಲಾಮತು ಇತರೆ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ” ) ¥ ಅತನಿಟೋಜಾ 
[ac - 
, ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಸ್ತೆಗಳು (ಖಅಕ) (2೦1೨- 
2೦) | 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಇನಿ ) 
ತುರುವೇಕೆ। ಹ ಜ್‌ .. k . 
§ ಆರೆ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 99 99 ಅಥೆಔಟಿಜಯಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ . ೫ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂತು ಕಸಬಾ 
y ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 ೦.೦೦ 10.00 ನ 
ko kod [3 ಅಥದಿಟಿಣಜು 


2 ಜಡುಗಡೆಯಾಗೆ | 
ಅಲದಾಜು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ- 
) G e 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
'ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳೆ ಗನ ಹಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಣ) |( ಜಿ ಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
p _— - 
. ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಳ್ಸೇತ್ರ : ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಇಡಿ 
[5 N 
8 ತುರುಖೇಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಳ್ಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 13.00 0 1.0೦ ls 
ಳಿ i fk k ಅಡುದಿಟಿೂಂಜಬ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 
sa 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಳು ಕಸಬಾ 
ಹೋಬಳಿ ಾಭಹುರಮಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಫಿ 
9 ಈುರುವೇಕಿರೆ NS SL SERS 7.00 13.5 -6.5೦ ತಡಿ 
ಜಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡೆಡಿಟುಾಜಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಭಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ se 
ತಡಿ ಇ” 
10 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಚೆಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 10.೦೦ 
ko ಅಣದಿಟಿಣ ಜ್ಜ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
y-- 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಛಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ RC 
i ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಪಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10,00 10.00 Sa 
ಸ ಬ್‌ & ಅಥರಿಟೂಜಖ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2 
- - 
, ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇಶ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ » ಇಡಿ ೨ 
12 ತುರುಮೇಕಳೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಆನೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 13.5 -3.50 po 
ha 4 ಆ ಅಡರಿಟೂಜಬ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 3 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಘಡಿ 
13 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌.ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 34.16 -24.16 AR 
ಅಡುಟಿಣಜ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ " 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಘು R 
{4 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಲೋಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 0.00 ~ 0 10.0೦ We 
a (y ಅಯಟುೂಾಂಜ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 L. Il 
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— 
Y ಬಚಿಡುಗಡೆಯಾಗ 
P | ಅಂದಾಜು | ಜಡುಗಡೆಯಾದ ಜೀಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
e 
ಕ್ರ.ಸಂ - ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ. | ತಾಲ್ಲೂಕು ... ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ ತ್‌ 'ಹಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) |( ಕ್ಷಗಳಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಳ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ದೊಂಬರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾದೀಇ 
[ ತುರುವೇಳರೆ | ದೇ ಅಕೆ ಸೊಂಬಿಂಪನ್ಳ ಗ 10.00 9 100 ಸಹಸ 
ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥಿಟುಾಜುಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಭಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಫೆ 
lo ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಮಾವಿನಳೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 24.00 19.34 4.66 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ಯ br; 
— 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಘಡಿಇ 
i ತುರುವೀಕಿರೆ | ರ್‌ ಗಾಟ್‌ ನಲಗ ಘೂಢರಾಳ್ಳ ಮುದ ಮನ್ನಾ 16.41 7.39 9.೦೩ ತ 
ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥಿಟಿೂಜಜ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ K 
is ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ತೊರೆಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00: 7.58 242 ಸೀ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ೫ ಈ ೫ 
163.41 114.64. 48.77 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ೮೦೮4- 
ಲಸ ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ” 3 
: [ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ: | ತುರುವೇಳಿ | ಯೋಬಳಿ ಮರಸರಳೊಟ್ಟಿದೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 Wed 
-ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಳಿ ಕ್ಸ್‌ 
14.03 ೮.೨7 
ರಸೆಗಳು (ಜ೫ಖಕ) 
4 
3 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ” p 
2 ತುರುವೇಕೆರೆ | ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌.ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 LE: 
kA ಣ್ಯ ಅಜದಿಟಿ೫ಂಜು 


fe 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ -ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಅಂದಾಜು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
K ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ oo ಹಂತ 
( “ ಳು ( ಕ್ಷಗಳಣ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
K ತುರುವೇಳಿರೆ ದಂಡಿನಶಿವಾರ ಹೋಬಳಿ 'ದೊಡ್ಡೇನಖಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ (0.00 7 - 3೦೦ ನಿ ಫಿ 
. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಡಿಟೋೂಜಾ 
> ಕಾಮಗಾರಿ 
- - 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುಬೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ” . 3 K K 
1 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಹೋಬಳಿ ಬಾಣಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 9.5 ೦.5೦ NN 
ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಪಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ 
i: 
K 40.೧೦೦ ಡ೦.೮ಡ 2.47 
RN A 
K ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ// ಚೆಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಟೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಡ೦54- ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ' 
* ಕಾಮಗಾರಿ, 
04-337-1-10-422 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಫಿ ಬ. 
1 ತುರುಪೇಕೆರೆ 15.01 0 15.01 | | 
ಜಹಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 
(ಅಕ) 
—— 
ತುರುಖೇಕೆರೆ ಈ// ಬಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಂದಿಜೋಗರ | ಇಡಿ 
2 "ತುರುವೇಕೆರೆ | ಎಸ್‌ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 13.00 0 13.00: ಅಡಯಿಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
| ಹಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 28.೦1 
} 
. . 
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ಜಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಅಲದಾಜು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ; | ತಾಲ್ಲೂಕು | - ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು. ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ/ ವೆಚ್ಚ | ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
} 'ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ರ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ ದ್‌ ಹೆಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) |( ಕ್ಷ ಔ) | (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಫನ್‌ ವಾ್‌ ದಾನವ ಪಾವಾ ತ 7 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಆ೦ರ4- ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
04-G3IT7-1-10-428 
(ಅ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಜಲಾ ಮತು | ತುರುವೇಳಿರೆ 7.16 ಫಿಆ ನ 
್ಸಾ ಬಾ ಅಥಿಟಿಾ ಚಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ (ಟಖ) 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 716 ] 
|e - 
ಪಿ ' Improvements to road from Kondajji Gate- 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ನಬಾರ್ಡ್‌ 24 | | 5.B.Road Via Pura, Puttamadihalli, Mangikuppe 100.00 1514 8436 ಇಚಿಬಾ » 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ (R24092) ch.3.10 to 4.50 Kms. Indent :87564 DR ಅಡರಿಟುಂಜಾ 
No.890 /2018-19 
, Construction of Girls Govt PU College Buliding at ಫಿಲಾ ) 
ತುರುವೆಕೆರೆ | ಗuruvckere Town, in Turuvckere Taluk Tumkur 96.00 6.74 89.೦೮ ಅಡರಿಟಾಜಾ 
District. 
_ 196.00 1 
| 4 7 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 8443 ಕಟ್ಟಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ (ಉಪ ತುರುವೇಕರ |ಶರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ 17.40 6.34 ii06 ಕಪಿಲ ) 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡೆದಿಟೂಜಾ . 
ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಸೇರಿ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಕರ್ಕಿರಿ ಹಿರಿಯ 47.40 489 2ರ ಫನಡಿರ ೪ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡೆುದಿಟಿ೫ ಜಬ 
| | 34.80 84.8೦ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಅಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ § 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು (ಜಿ.ಜೆ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) 78.75 36.82 41.98 ಸ 
ಶಾಲೆಯ ಐದು ಕೊಠಡಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅ ಜಾ 


y 
R ಅಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಅಂದಾಜಿ ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬೀರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
e 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ! ವೆಚ್ಚ ಮೊತ ಕಾಮಗಾರಿಯ , 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ 'ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ತ IN ಹಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಛಿ) |( ಚ ೪) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
+ —— 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಕು ಮಾವಿನಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ಲ ಲೆಯ , ಘ 
» ತುರುವೇಕೆರೆ "ಕಲ ತಾಲ್ಲೂಕ ರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾ 47.25 43.36 3.89 ಇಯ” » 
ಮೂರು ಕೊಠಡಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡುಿಟೋೂಜಖ , 
T 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಅಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ಬ್ಪ ಘೀ ೦ 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ (ಕಾಲೇಜು (ಪೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆಯ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ 31.50 20.62 10.88 ಈ; 
ಯ್‌ ” ಅಮಿಟಿಣಜು 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
— — 
| 157.50 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ನಬಾಡ್ಡ್‌೯-2೮ರ 
ಆರ್‌ಡಿಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಸರ್ಕಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತ: ಕುಣಿಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮದ ಜೆ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
| |ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಲ ಈ: ಕಾಣಿಕೇನಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ Wy {1.00 ಟಗ ಜನ 
Red ,|ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮತ್ತು ಫೌಢ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
"ವಿವರ 
1) 
ತುರುವೇಕೆರೆ 
$9.00 - — 40.49 58.81 | 
p § A ತುರುವೇಳೆರೆ ಈ: ಏಸ್‌. ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಮೆ. ಎಸ್‌ 10 ಛಿತಿಟೂಚಾ 
ಲಕ್ಸಗಳು [ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
— - — [ 
: ಗೆ ( . ಮಿ, 
4 ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಳೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌,ಮಿ,ಎಸ್‌ 2200 ಫಿಹರಿಟಿಲಾಜಾ 
ಶಾಲೆಯ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ. 'ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 3 
F ತುರುಖೇಳಿರೆ ತಾ: ಟಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 1.00 ಭಿಹದಿಟಿಾಾ ಜಸಿ 
ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಖರುವೇಕರೆ ಹ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ |. 
ಗೊ ರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
+ - —— 
ಈ 3 
6 ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಛಿರನಿಟೂ ಜು 
ಶಾಲೆಯ (2 ಕೊದಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. } 
N ಈ/ಈ ೫ಬ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಃಮುನಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌: ಶಾಲೆಯ 
7 “ f 4400 ಗಟಿಜಜಿ 
0 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಿಡದಿಭ . 
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ಅಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಅಂದಾಜು ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಸರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ _ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ” | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಣ) | (ರೂ.ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಲ = ಹಂತ 
ಕಗಳಣು) | (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಣಿ) | ರೂ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಜೆಡಿಚಿರಿಜಾತಿಚಿಟಿ 
i ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಃ ತಾಳಳೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ 01 ಟ ಗುಜ 
ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _ ೫ 
2) ಸಡಿಯಡಿಭ 
ತುರುವೇಕೆರೆ 
99.00 85.31 13.69 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಈಡಟಿಜಚೆಛಿಣತು 
9 ಲಕ್ಸಗಳು Ne 11.00 
ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಟಿ ಐಜಿ 
dt 
ಕಟಿಣ್ಣು 
ಖಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಕೊಂಡಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ ದ ಷಿ 
02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. j ಜೂ 
ಕೊಯೌಜ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ 01 
11 ಬ 11.00 
ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭಿತವಿಟುರಾಜಿತ 
J— ಕ 
ಸ್ತಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಈಟಿ 
% ಶಾಲೆಯ 01 ಫೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಳಿ ki 
| ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಸಂಪಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ | ತರಿಟ 
| 4 ಶಾಲೆಯ 0 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. L ಳಿ Jd 
ತುರುವೇಕೆರೆ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಅಕ್ಕಳಸಂದ್ರ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 62.15 36.85 
14 99.00 k 4 11.00 ಛಿಮಟಾಜಾ 
ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎನ್‌ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಲಕ್ಷಗಳು > 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ: ಕೊಮ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
15 ಕ 
ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಛಿಡಹಿಬಾಜು 
sl 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ: ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ 02 
16 ನ 22.00 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಫಿಲಟಿ ರಾಯ 
17 ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಮುಗಳೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ iT ಈಿಟೂ 
ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 7. R ೪ ko 
§ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ pe Ji 
[) 0೬ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. p ಳಿ bk 
ಹಗೆಗಿನೋಖೆಣಿ 


(8. 


01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


— 
ಟಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
_ ಅಂ೦ಬಾಜು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ! ವೆಚ್ಚ ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
k 'ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಣಳಲ್ಪ) ವ ಹಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಳ್ಲ) |( | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ರ) 
FE 3 4847 
ಸ ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಕಟ್ವಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
19 ky 4 00 [NN 
ಲಕ್ಸಗಳು (ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ್ಯ ; 
pe ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ ಸ ಛಿಹರಿಟ ಜರ 
02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
21 ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ: ಭ್ಯತರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ pe PS 
ಶಾಲೆಯ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _ 
ಮೇಳೆರೆ ಈಾ: ಹ್‌. .ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎ ಲೆಯ ೨ 
45 ತುರುವೇ ಈಾ: ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌ ಸ್‌ ಪಾ ಸಿ ಛಿಯವಿಟಚಾ 
5) 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುರುಖೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಗೋಣಿತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದ 16 09 82.91 
23 99.00 |ಜ.ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಲಾಲೆಯ 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 22.00 \ ಛಿಡನಿಟೋೂಜು 
ಲಕ್ಷಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. , 
N f ತ 2 ] 
[ ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ನಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ i ಫಿಟಿಟ ಜು 
ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ki 
M ಫಿ ನ 
KN ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಕಣಶೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ i 1 ಫಿಡನಿಟುಂಜು 
p 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4 
M ಜೆ Pd 
ಸ r ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಎಂ. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ r ibd ಛಿತಿಟಜಾ 
ಶಾಲೆಯ 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
y) ಕುಚಿಣಡಿಖಿಲ 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕೆರೆ ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಹಿ ಶಾಲೆಯ 02 y i ಐಜಾಸು 
27 $1.40) 35,66 7.74 
53.40 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಣಟಿಜಜಡಿ 
ಲಕ್ಷಗಳು ಕುಂಡಿ 
F; K [os 
ಸ ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಚಂದ್ರಾಫುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ iin ಫಿಚರಿಟಾಚಾ 
01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರೆ ತಾ: ಸಂಖಿಣಿ ಮದ"ಲ್ಲಿ . .ಮಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ” A - 
9 ತ ರನನ ಮುರಾ ತಿಪಟ್‌ ದ 11.00 5.33 5.68 ಛಿಡನಿಟಾಜಾ 
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T 
ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
1] ಅಂದಾಜು ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮೊತ್ತ! ವೆಚ್ಚ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ! ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ' ಸ ಹಂತ : 
( ಕ್ಷಗಳಳ್ಲ) |( ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
Ws } 7] ನ ] 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ: ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ”ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
3 ತುರುವೇಳಿರೆ' 2 ೪ 22.00 1 9, ಜಾತೆ) 
pl % ಶಾಲೆಗೆ" 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 220 hs ಖಿಢಾಖಿ ವ 
r ದಾನ 
ತುರುವೇಳೆ' : ಜೆ ಪ್ನ ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ. ಮಯೆಣಟ 
31 ತುರುವೇಳಿರ |ನರುವೇಳೆರೆ ಠಾ: ಜೋಡಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಜೆಟ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 11.00 4.93 6.07 ಜ 
ಶಾಲೆಗೆ್‌ 01 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _ ಐಜಾಚು) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ತುಯಲಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ"ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
32 ತುರುವೇಕೆರೆ pao ಕ 55.00 4 .9 ಕುಖೀಯ, ಐಜಾತು 
u ಶಾಲೆಗೆ" 5 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4245, 1293 ವಿ 
Wd 
ತುರುವೇಳೆರೆ ತಾ: ಹಿತ್ತಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ"ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಟ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ 
33 ತುರುವೇಕೆರೆ ಸ ಗ 11.00 .32 f ಕಟಿ ಜಾಸು 
$ ಶಾಲೆಗೆ” 01 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 64 498 ಲ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ: ತಂಡಗ “ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ” ಖಿಚಿತಿ] 
34 ತುರುವೇಳಿರ |ಶುರೆವೇಕೆರೆ ಈ: ತಂಡಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಜ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಜಾ 33.00 28.79 4.21 
03 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, p ಣಟೆಜಜೊ 
ಹಿಡಡಿಭ 
| 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಣಾಸಂ"ಯಕನಪುರ” ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ [ ಕುಚಿಣಡಿಹ್‌ರ 
35 ತುರುವೇಕೆರೆ ನೇ ಶಾಂಧತಾನಂ ಬುಳಳಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11.00 9.12 1.88 Ks 
ಜೆ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ" 01| ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಐಜಾಯ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈ: ಕೆರೆ ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಛಿಣಡಿಖಂ 
36 ತುರುವೇಕೆರೆ (ಕ್ಲೇಶ: ಹೊಡಿಕ್ಕರೆ, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11.00 6.11 4.89 ಚೆ 
ಜಿ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ” 0! ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಐಜಾಸು 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದೆ”ಡ 'ನಹಳ್ಳಿ ಮದ" p ಛಿತನಿಟೂಜಾ 
37 ತುರುವೇಕೆರೆ ನವರ ನದಳ್ಳು ಪಮ 22.00 2.94 19.06 : 
ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ" 02 ಕೊರಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | ತಿಚಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಬ್‌ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಐಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ” ' 1 ಛಿಡರಿಟೂಜಖ 
38 ತುರುವೇಕೆರೆ ೧ ೮ ig 22.00 12.36 9.64 
p ಕೊಠಡಿಗಳ 02 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. L ತಿಚಿ 


7 T 
' 2 ಅಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಅಂದಾಜು ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಬೀಕಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ 
Ie; 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 7 ಹಂತ 
( ಕ್ಷಗಳಳು) |( ಸ ೪) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
R ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಡಿ. ಕಲ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ್‌ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ f ಛಿಡುಟೂಜಜ | 
39 ಘಈುರುವೇಕೆರೆ ಮ: ky 22.00 3.14 18.86 
ಶಾಲೆಗೆ" 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ತಿಯಿಇ” 
} 3 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತ: ಖಾದಿಥಳ್ಳಿ ತಾಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ'ಲ್ಲಿ ಛಫಿಡವಿಟಿತಾ ಜು 
40 ತುರುವೇಕೆರೆ |ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ” 02 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 22.00 9.46 12.54 $ 
(ಇನ್‌ಡೆಂಟ್‌ ನಂ: p ಡಿ 
ಮ I 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ಸುಂಕಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಎಲ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಛಿಡದಿಟೂಜಖ 
a1 ತುರುವೇಳೆರೆ - ಜ್‌ Ky 11.00 9.86 1.14 
A 01 ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ತಿಚಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಭ್ಬೇಘಟ್ಟಿ “ಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌ on 
pS ತುರುವೇಕೆರೆ (ಕೆರೆ ತಾ ದಭ್ಟೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ:ಹೆಚ್‌:ಖಿ:ಎ 33.00 21.11 11.89 i 
ಶಾಲೆಗೆ? 03 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಿಣಡಿಣಾ 
4 is 
- ಕೆಡಿಚೆರಿಜಾತಿಚೆಟಿ 
ತುರುವೇಳೆರೆ ತಃ ಜಿ.ಯು.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌, ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ” 01 ; 
13 ತುರುವೇಕೆರೆ 11.00 9.46 1.54 ಟ ಗುಜಜಿ 
ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. i 
ಯಜ 
| il 1 | 
ರುವೇಕೆರೆ ತಾ: ದಭ್ಬೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗೆ” ್ಲ ಹಿಟೂಜಸ 
1 ತುರುವೇಕರ |ನರುವೇತೆರೆ ಶಜ ದಲ್ಬೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ WS 62.80 42.38 20.42 ಛಿ 
4 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ತಿಚಿಆ 
—+ ll? 
908.20 
3 i 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 8443 ) ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತುರುಬೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮುನಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ 4 
1 IMLADS 2010-2೦ನೇ ತುರುವೇಕೆರೆ ಹ 1.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಹ್ಣೋಬ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಟಿ ಂದೆ 
ಸಾಅಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಹ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
- FE + | 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ: ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ತುರುಖೇಕೆರೆ |ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ಕಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ 0.591 ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಲನ್ನು 
ಕಾಮಗರಿ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
~ | ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
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| ಅಂದಾಜು |ಜಡುಗಡೆಯಾದ EN ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು _ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
,| (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಲ) ಹಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಡೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ತುರುಮೇಳೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ 3.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
» ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
- ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಳಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟನ್‌ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಪೂ ಧಂಡಿದ 
4 ತುರುಖೇಳೆರೆ by 2.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ್‌ 
ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಮಗ್ಗದ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ 1.00 ' § ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿ. N ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
- ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಲನ್ನು 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
6 ತುರುವೇಕೆರೆ |ತಿರುಮಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 2.00 ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
— 2 
ಕಾಮಗಾರಿ 
+ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟನ್‌ ಕನ್ನಡ ಭವನ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
7 ತುರುವೇಕೆರೆ [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4.95 ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟಾನ್‌ ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ ತುರುಮೇಕೌರೆ [ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವೇಕೆರೆ ಟುನ್‌ನ ಬಾವಿಳೆರೆ' " ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಏರಿಯಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಜಿರ್ಣೋದ್ದಾರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
Fh [: 9 ತುರುವೇಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.00 ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಅಂದಾಜು. |ಅಡುಗಡೆಯಾದ prc ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಸಥ ge ಕಾಮಗಾರಿಯ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಹಂತ 
F 3 
ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ f ವಿಭಾಗ ಕಭೇರಿದೆ 
{0 ತುರುಬೇಕೆರೆ ಜಿರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 200. ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
+ 
ಸ್ಥ ಕಾಮಗಾದಿ 
| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತುರುವೇಳೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿವರ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇಪಾಲಯದ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
11 ತುರುವೇಕೆರೆ (ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. - 1,00 ~ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
4 i 
8ನಿಯಗಾದಿ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತುರುಮೇಕೆರೆ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಮಣಿಚಂಡೂರು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
k - ಗ್ರಾ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
12 ತುರುವೇಕೆರೆ |ದೇವೆಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 2.00 ' ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
YT ig 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಠಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ y ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗೆ 
13 ತುರುವೇಕೆರೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 2.00 ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
25.51 i 
L ಸಮಗ್ರ ಈ ಸಾಲನ ಹಟ್ಟ) 4462.೦8 
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— We 
ಅಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ತ ಲೆಕ್ನಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕೆಗೆ We) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
೨ ಷ್‌ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
— 
ಗುಬ್ಬಿ ॥ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ 
SOS4-04-BI7-0-01-138 ( ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಗಾರಿ 
K K-] 
1 | ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು) ವಿಶೇಷ | ಗುಬ್ಬ ಕೆಡಬ ಸೇರಿರುವ” ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.18 99.69 83.80 0.00 ಸಂಗಾ ೩6 
ಮೋರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಉಪಲಸೋಜನೆ. ರಿಂದ 20.20 ರವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
p ಕಾಮಗಾರಿ 
R |__ 
ಗುಬ್ಬಿ ಠಾ! ನಿಟ್ಕೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ಟೆಯ 
ಬ ಬ ಮೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಕಿ.ಮೀ 11.10 ರಿಂದ 13.30 ರವೆರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 99.85 83.80 0.00 
ಬ ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 199.54 167.60 0.00 
S0S4-04-837-0-01-135 ಹಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ 
| ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- "ಪಿಶೇಷ ನುಲಿ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಣೆ 83.83 40.00 o ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಬ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿ.ಮೀ "15.50 ರಿಂದ 16.50 ' ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ" ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ & 
} 
SOS4-04-387-0-01-136 ಜಲ್ಲಾ ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- "ಪಶೇಷ ಶಿವಮರ, ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ . ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಗುಬ್ಬಿ WN 88.8 44.32 31.05 
ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಗಿರಿಜನ ಟ | ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ" ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
L + 


7 ] 
. ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
- ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ N ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೊ.ಲಕ್ಷಗೆಳ ) ಮೊತ್ತ ! ವೆಚ್ಚ ಬೇಕರುವ ಮೊತ್ತ ಹೆಂತ 
"ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
— | | | 
SOS4-04-337-0-01-422 ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥! ಅಳಿಲುಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಮಗಾರಿ 
- < ಕಾ ಗಿ 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 45.98 29.95 0.00 
Re ರ್‌ ರ್‌ ಬ Ks ದ್‌ - - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ. ಕಾಮಗಾರಿ. 
— 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರೆ ಎಸ್‌ಸಿ. 
ಬ i ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 13.02 0.00 
ಳ ಸ ತಿ ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[i —— 
ಗುಬ್ಬಿ ತಲ್ಲೂಕು ಇುರಕಸಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಬ Ne ಬ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ರಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 14.61 0.00 - 
ಬ ಣ MC ದ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
FO i H 4 
ಒದಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 85.98 3758 | 0.00 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಭಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
—— — 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕಚೆಂಗಾವಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಬ Na ನಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು 10.00 
ಬ Ke ~ ದ್‌ = . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
+ - [| 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ. ' ' 
_ ಬ i ಗ - ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು 20.00 
ಬ ಇ ಬ ದ್‌ ದ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
m _ 47.10 0.00 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
K ಬ i ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ" ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು 10.00 
ಬ ~ WU ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
( 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
ಬ Ws iy *೨ಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು 30.00 
ಬ ೧ ದ್‌ ಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಏಿಮ್ಕು ಮೊತ್ತ ರೂ 70.00 47.10 [ 0.06 
N 1 
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| ಮು ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಕ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಗಾರಿಯ 
ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Se de) _ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ _ ಹರಿತ 
9 ಫ್‌ 1 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
S0S54-04-387-0-06-423 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ek 
- ಕಾಮಗಾ 
1 | ಅಲಾ ಮತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಗಿರಿಜನ ಗುಬ್ಬಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ 22.00 14.76 0.00 
Le ಈ Ke ky ky im ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಉಪಯೋಜನೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಬ್ಬಿ ಈ ಯಕ್ಕಲಕೆಟ್ಸೈ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ದುಬ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆೆ 27.26 18.56 0.00 
5 kg ನ ಫೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
T ij 
ಒಟಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 49,26 33.32 0.00 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ -2೮ | 
(ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿ ಈ।॥ ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ wi ರ " ಜುಬಿ ಬ ವ ೪ [ 11.00 8.49 0.00 
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ 'ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ) ' | £ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಬಿಳಿಕಲ್‌ಪಾಳ್ಯ ಗಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಗ 5 ಇ 1t.00 9,95 0.00 
ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಕೋಣನಕೆರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ 
( ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಗಾಮದಲ್ಲಿನ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ 11.00 8.43 0.00 
pt fe 4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗುಬ್ಬಿ' ಈ॥ ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಭಾ ಈ ನ 11.00 8.39 0.00 > 
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Hl ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗ 'ಮಗಾರಿಯ 
_ ; ಕಾಮಗಾ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು > | ಮೊತ್ತ! ವೆಚ್ಚ ಚೇಕಿರುವ ಮೊತಠ 
ಸಂ § (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) SN ರ್‌ ಹಂತ 
“| (ರೊಲಕಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ರ) 
' El 
ಆರ್‌.ಹಿ.ಹಿ ರೂಫ್‌ 
ಸ್ಲಾಬ್‌ಣೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹಿಂಡಿಸೈರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ , ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ 22.00 12.00 0.00 ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಲಾಸೈರಿಂಗ್‌ 
ಕೆಲಸವು 
¥ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ಜೀಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 
ಬ ೪ ೧ ಉಮಗಾರಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ 22.00 16.62 0.00 - 
id Ks ಬ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
* ನಿರ್ಮಾಣ K 
ಗುಬ್ಬಿ "ತಾ! ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಬಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ೪ ik 11.00 8.99 0.00 
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈ॥ ಕೊಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 ಗುಬ್ಬಿ ಬ NA Wy 11.00 8.67 0.00 
ಬ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ » K ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ ಬ Nd Kk 11.00 9.000 0.000 
ಬ ಸ.ಮಾ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಬೆಟ್ಟಿದಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದಲ್ಲಿನ "| 
. ಬ ಚ ೪ ಇ - ಕಾಮಗಾರಿ 
10 ಗುಬ್ಬಿ ಸ.ಹಿ.ಪಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಕೊಠಡಿಗಳ 22.00 18.51 0.00 
ಜಿ ಲ ೧ [2 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
’ ನಿರ್ಮಾಣ 
— eo 
ಗುಬ್ಬಿ ಈ॥ ಹರಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ 
ಬ ಬ [i ಕಾಮಗಾರಿ 
[WH ಗುಬ್ಬಿ ಸ.ಹಿ.ಪಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚು ಪರಿ. ಕೊಠಡಿಗಳ 22.00 10.55 5.40 
ಬ ಬ He ಆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಗುಬ್ಬಿ ಈಾ॥ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
12 ಗುಬ್ಬಿ ಬ ಆ Ke 1.00 10.61 0.00 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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41.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗ A 
R - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ K ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ತ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ .. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅರಗಲಲ. -ಮೊತೆ 1 ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ gi N 
o 4 —— | — - -ಹಂತ:- -| 
“ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತಿಪ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ - ಕಾಮಗಾರಿ 
13 ಗುಬಿ ಬ Mk ಣ > 11.00 7.88 0.80 
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 187.00 138.09 6.20 
| 
Annual Maintenance of Sira- 
3054-03-337-0-05-200 : Nanjanagudu (SH-84) road from ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಗುಬ್ಬಿ 48.00 31.31 0 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ Ch 13.75 to 41.00 & Km 51.00 to ಮೂರ್ರಿಗೊಂಡಿದೆ 
82.00 km in Gubbi Taluk (Road 
from ch 13.75 to 82.00 km) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ, ಕುಣಿಗಲ್‌, 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ, ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ, 
ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಲ್ಲೂರು, ಕಡಬ, ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ 
ಬ 3 W ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌- 15.00 9,69 0.00 _ ಜೊಂಡಿದೆ 
84 ಕೈ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹುರ-ನಿಟ್ಟೂರು - | ರ್ಣ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಶೋಲ್ಡರ್‌ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ: 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-206 ರಿಂದ 
ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು- ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿಣ ಮತ್ತು 
» ತುರುವೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-4 ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬಿ Wy 4.98 0.00 4.97 4 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.00. ರಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ' 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಅಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಅಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ, ಕುಣಿಗಲ್‌, 
ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ, ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ, 
ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಲ್ಲೂರು, ಕಡಬ, -ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌- 
44 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 22.00 ರಿಂದ 
36.00 ರವರೆಗೆ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


— 


4.95 


0.00 


4.94 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಅಂಬಚೆಪಾಳ್ಯ, ಕುಣಿಗಲ್‌, 

ಕೊಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿ, ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ, 
ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಲ್ಲೂರು, ಕಡಬ, ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌- 
84 ಕೈ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ' ರಸ್ತೆಯ ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.05 


4.94 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


6 


[ ತಾ॥: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರ ಶಿರಾ- 
ನಂಜನಗೂಡು 'ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 54.00 ರಿಂದ 
55.00 ರ ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ' 
ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00. 


0.00 


4.97 


ಕನಿಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಒಟಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 


82.88 


14.88 


iE 
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| 1 
. - ಬಡುಗೆಡೆಯಾದೆ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗ S 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಕ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು _ —ರೊಲಕಗೆ ಗ _ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ Te 
ಣ ಜಿ | (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
GO054-04-337-1-10-200 ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ ಮಿಷಿಕಿ 
ಕಾಮಗಾ 
1 | (ಯೋಜನೇತರ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಬ್ಬಿ 7.80 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ, (8.ಮೀ 5.00 4.99 0.00 ಲ 
; k ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3.00 ರಿಂದ 9.60) | 
ತುಮಕೂರು -ಚೆಳೂರು-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿಣ ''ರಸ್ಲೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 41.100 ವಾರ್ಷಿಕ 2 ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ 10.00 6.17 0,00 
ಸ್ಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 16.00 'ರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
54.30 ) 
eh 
ಸೆಲ್ಲಿಗೆರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 21,80 
f 2 ಇ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ರಿಂದ 32.30 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 7.00 4.55 0.00 
> ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(8.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 36.00) 
ನಿಟ್ಟೂರು- ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೧.೧೦ 
ರಿಂದ 10.40 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 13.30 ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ನ 5,00 4.99 0.00 
ಬ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಕ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
13.60 ) 
ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೂರು ಅಮ್ಮನಘಟ್ಟ 
ಉದ್ದೇಕಹೊಸಳೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಎನ್‌.ಕೋಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಐ 2.00 1.99 0.00 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. (8.ಮೀ 12.00 15.60) 
ಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 | 
ರಿಂದ 5.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 8.80 ರಿಂದ 14.60 . ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಡುಬ್ಬಿ 4 R 6.00 3.78 0.00 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 14.60) 
3, 


ಜಡುಗಡೆಯಾಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.10 p) 


Be 


ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಈಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮ ರಿಯ 
. © ¥ : ಗಾ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು “ | ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ ನ - (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) ವ Y [ ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ನಿಟ್ಟೂರು ರೈಲ್ಯೇ ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೆ 
ಕ.ಮೀ 0.85 ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 4.10 ) ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ನ್‌ 1,50 1.49 0.00 
ರಿಂದ 5.10 8.ಮೀ ವರೆಗೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ” : ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ * 
5.10} 
4 ¥ Jia se, 
R £ 
ಸಂಪಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಪೆರಮಸಂದ್ರ 
ಮಾರ್ಗ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
3 ್ಥ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 ಗುಬ್ರಿ 0.00 ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ವಾರ್ಷಿಕ 3.75 3.74 0.00 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಣಕಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
6.80) 
7 | 
ಕಡಬಾ-ಕುನ್ನಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೧.00 ರಿಂದ 
; 3 ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ 10.40 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ( 6.00 3.07 0.00 
3 y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 10.40) ್ಸ 
ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌, ಸಿರಿವಾರ 
ಮಾರ್ಗ ಳಿ.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
) ಗುಬ್ಬಿ fy ಹ 7.00 4.15 0.00 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 .ರಂದ 13.10 ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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T- 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
| 


4 ಅಂದಾಜು ಮೊಡ ಜಡುಗೆಡೆಯಾದ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
HM - ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ - ತಾಲ್ಲೂಕು .|_. . . ಕಾಮದಗಾರಿಯ_ಹೆಸರು (ಕರ ಗಳ) ಮೊತ್ತ! ಬೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ. ಮೊತ್ತ ರಿತ 
. 19) 
೨ ಜ್‌ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ - ಹಾಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ತೀರ್ಥಘುರ, ಬಡವನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ: 
ಪ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ 
11 ಗುಬ್ಬಿ |ಹೆದ್ಧಾರಿ-206ನ್ನು. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ಲೆಯ 7.00 4.85 0.00 WN ಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ 8.90. ರಿಂದ 17.90 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂರ್ಣಗೂಂ 
ಕಾಮಗಾರಿ ( ಕಿ.ಮೀ 8.90 ರಿಂದ 1790 ) 
ಹಾಗಲಬಾಡಿಯಿಂದ ಗಳಿಣೆಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ 
12 ಗುಬ್ಬಿ ೪ 2.25 2.24 0.00. 
0.00 ಈಿಂದ 3.90 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಬೆ 
' ಕಾಮಗಾರಿ, (8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ) / | 
"|ತುರುವೇಕೆರೆ-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 16.20 
A ದಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
13 ಗುಬ್ಬಿ |ರಿಂದ 27.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 4.00 0.00 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಕಿ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 27.00) . 
ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುದೊರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 0.30, ಕಿ.ಮೀ 0.65 ರಿಂದ 11.50 
, ಕಾಮಗಾರಿ 
i4 ಗುಬ್ಬಿ [ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 12.35 ರಿಂದ 17.55 ವಾರ್ಷಿಕ 8.00 5.00 0.00 
Ww “ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಡುಗಡೆಯಾಗೆ 


ಕ್ರ ನಟ ಮೊತ್ತ ಅಡುಗಡೇಯಾು: ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸ ಗಾಃ 
ಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗ We) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ Ko 
ಸುಂ - - - Q - 
io) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
|. 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಭಾರಿ-206 ರಿಂದ 
ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಣ, ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ, ಕೆಗ್ಗೆರೆ- 
ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
15 ಗುಬ್ಬಿ ಸ pk 7.50 5.45 0.00 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.80) 
ಎಂ.ಹೆಟ್‌.ಪಟ್ಟಿಣದಿಂದ ಸೇರ್ಮೆಗಾರನ ಪಾಳ್ಯ, 
ಮಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, 
ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ . 
16 ಗುಬ್ಬಿ ೪ ನ! 7.50 5,70 0.00 
ಜು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ f ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
11.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.00) 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , 
ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ಅರೆಮಾರನಹರಳ್ಳಿ, 
ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 'ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ಲೆಗೆ 
KN ge ಕಾಮಗಾರಿ 
17 ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ಲೆ ಕಿ.ಮೀ ೬.00 ರಿಂದ 2.10 7.00 5.25 0.00 
ಧ್ಯ k k ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 18.00 * ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
18.00 } 
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ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗ 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕ.ಮಿೀ 0.00 
ರಿಂದ 2.30) 


A 


ಕ್ರ. . ಅಲದಾಯ ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
3 -- - ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ . - -1--ತಾಲ್ಲೂಕು_|- __. . ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಡೊಲಕ್ಷಗ We) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಜತೆ M 
a ತ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
[8 —— ್ಜ | ಡ್‌ ೫ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 "ರಿಂದ 'ಚೆ.ನ.ಹಳ್ಳಿ 
J) [= ್ಸ ೪ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ, 
ಅಂದನಹಳ್ಳಿ; ಅರಬದಣೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 p ಕಾಮಗಾರಿ 
18 ಗುಬ್ಬಿ ೪ SY 5.00 . 4.99 0.00 
ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 6.30 ರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15.30 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 15.30) 
ಟಿ.ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವಪುರ, 
ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ - 
| ಕಾಮಗಾರಿ 
19 ಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ. ಕ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.0೦ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. 4.00 3.99 0.00 
ಬ ಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(ಕಿ.ಮೀ 0.00 i f 
ರಿಂದ 9.00) | 
5 N 
ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ 
ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ನಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
4 [ ಕಾಮಗಾರಿ 
20 ಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 230 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. 5.00 4.99 0.00 
ಬ fp ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಕೀಷಿಕೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಅಡುಗಡೆಯಾದೆ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


pe 


T 


ಬಡುಗಡೆಯಾಗೆ 
ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


2i 


ಗುಬ್ಬಿ ಗತಾ! ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ 
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ 


'-. [ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ” ರಸ್ತೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 


ಯಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 13.50 ರಿಂದ 
25.60 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 25.60) 


9.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ - 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುಬ್ಬಿ 


೬ 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 206 ರಿಂದ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಯೇರೂರು, ಅರವೇಸಂದ್ರ, ಮದನಗಟ್ಟ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಮಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ ೧0.00 ರಿಂದ 
8.00) 


I WORN 


5.00 


4.99 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ 
ಕೊಪ್ಪ,ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ ಟೆಂಪಲ್‌, 
ಗದ್ಲೆಹಳ್ಳಿ, ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಅಂಕಲ ಕೊಪ್ಪ, 

ಎ೪ “ಗಾ ಬ 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 7.80 
ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ' ಕಾಮಗಾರಿ" 
(8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 11.80) 


4.50 


4,49 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ . 
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ಬಡುಗಡೆಯಾದ 


ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 


$ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಕ್ರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ... ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಹೆಸರು | ಮೊತ್ತ 1.ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ | ನೌ್‌ಯ 
ಸಂ E (ರೂ`೮ಕಗಳಣ) ನ ಬ ಸ ಹಂತ 
| Sd (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
I 
ಎಸ್‌.ಕೆಚ್‌. '84 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 84 ಮಾರ್ಗ ಸ 
ಕೆ.ಕಲ್ಲ ಹಳ್ಳೀ, ಬೇಲೂರು, ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ 
fi) ೪ [+] ೫ 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಡಿ. ಕುನ್ನಾಲ, ಜೀಗನಹಳ್ಳಿ, p f 
4 ೪ : ಕಾಮಗಾರಿ 
24 ಗುಬ್ಬಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ, ಕೊಣೆ ಮಾದೆಹಳ್ಳಿ' ರಸ್ತೆಯ 7.00 14.95 0.00 
K , ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 8.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 15.70 ರವರೆಗೆ (8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ' 
15.70) ' 
ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.40 
ರಿಂದ 14.60, ಕಿ.ಮೀ 15.50 ರಿಂದ 17:00 
K ಕಾಮಗಾರಿ 
25 ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 22.90 ರಿಂದ 27.80 ವಾರ್ಷಿಕ 8.00 5.25 0.00 AEN 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 6.40 ರಿಂದ Va 
27.80) 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ 6.0೦ 
5 ಬಟ [ನಂದ ೩0೦ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 8.00 Ki sd had ಕಾಮಗಾರಿ 
p po « ಪಿ fj 
t ಟ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (8.ಮೀ 0.00 y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 8.00) { 
ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕೆಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಫೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಸವಣ್ಣನಗುಡಿ — 
ಚಂಗಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30 ರಿಂದ 6.36 ಕಾಮಗಾರಿ 
27 ಗುಬ್ಬಿ y 3.50 3.49 0.00 
ಮತ್ತು ಕೆ.ಮೀ 7.66 ರಿಂದ 10.80 ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (8.ಮೀ 3.30 ರಿಂದ 
10.80) 


ಕ್ರ > ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಡುಗಡೆಯಾದ | ಅಡುಗಡೆಯಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
K ದಾ 
್‌ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು “ |] ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ 
ಸಂ. (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) Ky 4 Ke ಹಂತ 
_ ನ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
[”} ಣಿ 3 
ನೆಟ್ಕೆಕೆರೆ ಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ನೆಟ್ಟೆಕೆರೆ, ಚೇರಸಹಳ್ಳಿ, 
ನಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊತ್ತಗೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
28 ಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.508.ಮೀ ವರೆಗೆ 2.00 1.99 0.00 
ರ್‌ - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 7.50) 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 84 
ಪಡುಗುಡಿ “ಬೋರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಮಾದೆಹಳ್ಳಿ 
ಕರಿಮಗಾರಿ 
29 ಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ 3.00 2.99 0.00 
A ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 4.50) 
ಹೆಬ್ಬೂರು- ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು 
ತಾ॥ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
, ರಾಜೇನಹಲ್ಲಿ; ಅವರೇಹಳ್ಳೆ, ಚೆಂಗಾವಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
30 ಗುಬ್ಬಿ ೧ ೪ 3.00 2.99 0.00 
, ಬ ದೊಳ್ಳೇನಹಯಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
"15.20 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 5.20) 
| — Y 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಃ ಗಡಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟೇ ಗೌಡನ 
ಪಾಳ್ಯ, ುರುಳುಗೆರೆ, ಯರನಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
31 ಗುಬ್ಬಿ : ದ 4.00 3.99 0.00 - 
> ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಿರ್ವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
6.60) 
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T TT ್‌ 
ಅಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಳ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ > ಕಾಮಗಾರಿಯ 
3 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ; .. ತಾಲ್ಲೂಕು _ _ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ್ರು_ Lge ಕ) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ , ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹರಿತ 
[°) A ರತ” 
“| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಕಡಬ-ಕುನ್ನಾಲ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಇಂಡಸ್ಯೆರೆ ವಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, 
2 ಕಾಮಗಾರಿ 
32 ಗುಬ್ಬಿ ಯಲಚೀಹರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 2.99 0.00 ಎ ಣಿ ಬ 
4.70 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ೂಣನಗೂಂಡಿ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.70) 
| | 
ಗುಬ್ಬಿ ॥ತಾ॥' ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ -ಕೊಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಣಿಕುಪೈ, 
ಚೇರನಹಳ್ಳಿ, ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ಇಡಗೂರು ಮತ್ತು 
§ ೪ ಕಾಮಗಾರಿ 
33 ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಹಾರ್ಗ ಸಂಪರ್ಕಿಪುವ ರಸ್ತೆಯ 4.00 3.99 0.00 H ಬೆ 
$.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಾಸ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
9,60) 
R| 
ಸಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ 
ಠಾ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಲೂರು, 
ಬಿಳಿನಂದಿ, ಕಮಲಾಮರ, ಮಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
34 ಗುಬ್ಬಿ Rs 3.25 3.24 0.00 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.80 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 5.80) 
ಮಂಚೆಹಳ್ಳಿ ಮಳೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 
೪ ೧ - ಕಾಮಗಾರಿ 
35 ಗುಬ್ಬಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 2.08 2.07 0.00 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00) 
} ಒಟಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 177.83 143.64 0.00 | 
h - L_ 


[ 


ಅಡುಗಡೆಯಾದ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗ 
ಕ್ರ. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ NE ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಇ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳ 3) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹೆಂತ 
0 . ದ್‌ [9 
2"*ಔ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
ಕಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ r 
2೦೧೦-21ನೇ ಸಾಲನ 3054-04- ರಂದನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
837-1-10-2೦೦ (ಯೋಜನೇತರ) ಗುಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.30 ರ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 485 484 9 ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ದೇವಾಲಯದ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ರಕ್ಸಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ A ’ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 
t— — 
ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಿಣದಿಂದ ಸೇರ್ಮೆಗಾರನ ಪಾಳ್ಯ, 
ಮಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಿಂಗಯ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ, 
0 ks ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಬೋರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ 4.50 4.49 0.00 ಸೊಂಡಿದೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಮೂರ್ರಾಗೂಂ 
0.15 ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , 
ವದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ತ, ,ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, 
- - ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೆಲ್ಲಿಣೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ 2.50 2.49. 0.00 
ky ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 16.00ರ೦ದ 18.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 
ಬ [7 [) K) 
ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ 
. ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.97 4.96 0.00 
ಗ್‌ > K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
er 
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೪ 


ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 ಮದ ಹ ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗ ಕಮನಿರಿಯ 
7) 
ಕ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು _|. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು -(ರೂಲಕಗೆ We) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ (ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಕಂತ 
ks | (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-206 ರಿಂದ 
ಟ್ರ [) 
ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಪಟ್ಟಿಣ, ಸುಗ್ಗನಪಾಳ್ಯ, ಕಗ್ಗೆರೆ- 
ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ¥ . 
RE ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ದುಬ್ಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 1.15 4.75 4.14 0.00 ಬ ಸೊಂಡಿದೆ 
ರವರೆಗೆ ಎಂ.ಹೆಚ.ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ IE 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
T 
ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ 
ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ ೪ 3ರ 4.75 4.74 0.00 ) ; 
10.00 ರ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬಿ, ಹೆಬ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕ8.ಮೀ 7.00 ರ 
ಬ ಮಿ fl ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ಬಿಕ್ಕೆಗುಡ್ಡ ಗಾಮಪರಿಮಿತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 4.65 4.64 0.00 
6 ‘"S Kd ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ 
ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ ಬೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 ಗುಬ್ಬಿ te ® 4.00 3.99 0.00 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಈ ನಜವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗಃ ಬ 
7) » 
ಈ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (Goeund ) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕರುವ ಮೊ ಹೆಂತ 
(6) A p : 
84) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳೆಪಾಳ್ಯ ಸ 
ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ 
ಕಡಬ' ಸೇರಿರುವ” ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 19.10 ಕಾಮಗಾರಿ 
) ಗುಬ್ಬಿ ವ್‌ 4.98 4.97 0.00 
ರಿಂದ 19.20 ರವರೆಗೆ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ } 
ಒಟಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 39.95 39.86 0.00 
GO004-03-102-0-01-200 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ನಂಜನೆಗೂಡು ರಾಜ್ಯ 
ಬ ೧ | ಕಾಮಗಾರಿ 
! (ಯೋಜನೇತರ) ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುಬ್ಬಿ |ಜೆದ್ದಾರಿ-84 ರ 8.ಮೀ 13.15 ರಿಂದ 47.00 21.28 15.04 0 ಮ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 51.00 6ಂದ 82.00 
ರವರೆಗೆ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
- ವ 
ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ, ಶಿವರ, 
BOS4-04-105-0-017-200 ಓಬಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ TE 
A 8 ಗ 
| [ಯೋಜನೇತರ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳ ಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 9.00 ರಲ್ಲಿ 4.50 4.49 0.00 
ಇಓ K ಇ 2 ೧ ¥ K ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ eh Maar ಕಾಮಗಾರಿಯ 
§ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ _ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ___ -ರೊ:ಲಕ್ಷಗೆ ಭಲ) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಹಂತ 
o K [e) 
“| (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಚೇಳೂರಿನಿಂದ ಹರಿವೇಸಂದ್ರ, 
ನಿಂಬೆಕಟ್ಟೆ ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಣ್ಣೇಮಾರಿ 
pa ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 4.95 4.94 0.00 ps ಇಡದೆ 
ಘಹೋೊರ್ಣಗ್ಯೂಂ 
ರಂದ 13.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ - ಹಾಗಲವಾಡಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥಹುರ, ಬಡವನಪಾಳ್ಯ 
ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206ನ್ನು . ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಳು ಇ 4.50 0.00 4.49 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.90 ರಿಂದ 17.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಾ 
ಗುಬ್ಬಿ ॥ತಾ॥ ರಾಹೆ 206 ರಿಂದ ತಗ್ಗೀಹಳ್ಳಿ 
ಜನಕದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತುರುವೇಕೆರೆ \ ಕಾಮಗಾರಿ 
py ಗುಬಿ ೪ y 4.50 4.49 0.00 
ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದಮರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೇರೂರು , 
ಪ್ರ [a] 
ಪದಲೂರು, ಬೆಲವತ್ಸ, ಅರೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ, 
ನ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಕರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸೆಗೆ 3.24 3.23 0.00 
ಳ್‌ ky ಣ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ 
| ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ' 


ಈ | ನಂಜ ಮೊತ ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗ ಭಿ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು dat ಕಲ) ಮೊತ್ತ / ಬೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
o } 
“| (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ,ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ ; ; 
ಣ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ಗುಬ್ಬಿ ಟೆಂಪಲ್‌, ಗದ್ಗೆಹಳ್ಳಿ, ವೀರಣ್ಲನ ಗುಡಿ, ಅಂಕಲ 5.00 3.99 1,00 
ಎಳು [4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 840 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 
ಸಮ 1 
ಗುಬಿ ತಾ। ಹೆಬ್ಬ್ಲೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ಲೆಯ y 
ಬ ಸ ೫ ನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ಕ.ಮೀ 24.20 ಮತು ಕಿ.ಮೀ 2490 ರಲ್ಲಿ 4.95 4.94 0.00 
ಸ ಇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
೯ —- 
ಒಟಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 31.64 26.08 5.49 
| SoS 
G054-04-105-0-01-200 ALAA nai ಹ 
* ೯ ಕೆಕೆ. ಪರ್ಕಿ ಕಾಮಗ 
1 | ಹಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಬ್ದಹಣಿ ಗುಬ್ಬಿ NN § 4.90 4.89 0.00 
_ ೨ ಹೇ ಪರಿ 3 ಕ.ಮೀ 10.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಸಣಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ( ಚ್ಜು ) ಕಾಮಗಾರಿ ' 
. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 206 ರಿಂದ ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು, ಅರವೇಸಂದ್ರ, ಮದನಗಟ್ಟ ' ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಸ ನ 4.80 4.79 0.00 
ರಸ್ಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.10 ರಲ್ಲಿ. ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ; ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಕ್ಟಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರ 
ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ Wl ) ಕ 1.50 1,49 0.00 
ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ - ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿ 


K R $ NES ಚಿಡುಗಡೆಯಾದ | ಅಡುಗಡೆಯಾಗೆ Lrbal 
ವಾ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ .].. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರಸಬಕಗ ಈ) -ಮೊತ್ತ_/-ವೆಚ್ಚ .ಬೇಕಿರುವ_ಮೊತ್ತ ಇತ” 
0 ಆ _ ; ೦ 
: LE (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
| 
NE ರ | 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತುಮಕೂರು-ಚೇಳೂರು- 1 
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿಣ ರಸ್ಲೆಯ ಕಿ.ಮೀ 54.20 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ k 5 ; ಣ್ಯ 4.80 4.79 0.00 
KN ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮೋರಿಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
H [} 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ರಾ.ಹೆ.206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ 
py ಪ್ರಭುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ y ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಜ್‌ ೪ 4.85 4,84 0.00 
ಕಡಬ ಸೇರಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 24,50 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಸಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
t 
ಹ 2 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗಲವಾಡಿ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶತೀರ್ಥಪುರ, ಬಡವನಪಾಳ್ಯ 
Ky » ಕಾಮಗಾರಿ 
6 ದುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206ನ್ನು 4.75 0.00 4.74 £3 ಬರಲಿ 
p K ಶೂರ್ಣ ಗೂ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.00 ರಲ್ಲಿ ಛಃ Y 
ಸೇತುವೆ” ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತ॥ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ಲೆಯ 
ಸ ಕ.ಮೀ 12.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ 
[7 ಕಾಮಗಾಡಿ 
7 ಗುಬ್ಬಿ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 4.80 0.00 4.79 
ಘಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಯೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲುದಯೊರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7 
, ಸ 13.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಟಣಾ ಹಾಗೂ ರ i ye ಕಾಮಗಾರಿ 
ಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ' ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸಃ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೊ.ಲಕ್ಷಗ ಕ) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
ಲ - ’ K 
“| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
Y I 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ! ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 84 ರಿಂದ 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಕೊಪ್ಪ,ರಸ್ಲೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಜಿ - 
ನ ದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
9 ಗುಬ್ಬಿ ಟೆಂಪಲ್‌, ಗದೆಹಳ್ಳಿ, ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ, ಅಂಕಲ 5.00 3.99 1.00 
ದ ೪ ಣಾ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.40 > 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 
Nl |. : 
NR ಒಟಿಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ 40.20 24.79 15.32 
2೦59 80-053-4-00-200 ಗುಬ್ಬಿ, ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡ 
. ಬ ಈ ಚ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟಡಗಳ ಗುಬ್ಬಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 5,00 4,99 0.00 
ಟ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಗುಬ್ಬಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಿಡದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 5.00 4.99 0.00 
ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಬ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಗುಬ್ಬಿ ಪರಿವೀಕ್ಸಣಾ " 
ಬ Ks ಬ ke - ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಗುಬ್ಬಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಮಿಕ 5,00 4.99 0.00 
* ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
A —— —— 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಬ i ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ಗುಬ್ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ನೂತನ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ 5.00 4.99 0.00 
' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
K ಗುಬ್ಬಿ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಗುಬ್ಬಿ ಬ 5,00 4.99 0.00 
ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
ಒಟಿಟ್ಟು ಹೊತ್ತ ರೂ 25.00 24.95 0.00 
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kN 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ [ne ಜಡುಗಡೆಯಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಯ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು. - ರೂಪಗಳ) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಘಡ 
K ದ್‌ 0 
“| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
2216-01-700-3-01-20೦ ವಿವಿಧ - ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ - 
- | lp ಮಗಾರಿ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ/ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಬ್ಬಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಕು ಕಟ್ಟಡಗಳ 1.97 1.96 0.00 _ ಕಾ wy ದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಪೂರ್ಣಿಗೂಂ 
i | 
(2೦2೦-೦೨1 ನೇ ಸಾಅನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01- 1 
154 ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಠಸ್ತೆಗಳು ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ. ತುರುಖೇಕೆರೆ — ವರಾಕಸಂದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
WS 1920 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 360.00 ದೆ (ಫಬಒ ಭಾಗಿಲ 
ಸುಧಾರಣೆ(2019-20 ನೇ ಸಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ಗಟಜಜಿ ಖಿಯಿಭ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)(ಔಖ ಪ) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 ತುರುಬೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಣೆರೆ -ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ 557.62 102.38 ಘಿ ೨ 
ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕ8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 i \ 
ಅಡುಿಟಿ೫ಾ ಜಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಗುಣಿ - ಸಂಪಿಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 10.50 . . 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗು ಸಂಪಿಣೆ ಗ್ರಾಮ 100.00 ಕಂಮಗಾರಿ 
ke ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ hd 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಈಾ:ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ y 
ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ವಯಾ ಯರದಹಳ್ಳಿ -ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ 30000 ಫಡಿಆ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಅಥಖಿಟಿೋ ಚಾ 
| ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರ k ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಜಡುಗಡೆಯಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಖ್‌ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಮೊತ್ತ / ಬೆಚ್ಚ |ಬೇಕರುವ ಮೊತ್ತ ” 
3 ್ಥ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ತ) ದ ಹಂತ 
“| (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 2 ” TT 453.70 $430 T 
ಹಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಫಾ:ಅಂಳಳೆರೆ - ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ - - 
ವಯಾ ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನಡಗು, _ 
5 ಜನಾರ್ಧನಪುರ -ತುರುಮೇಳೆರೆ-ವರಾಹಸಂದ್ರ 250.00 ಮ 
ಪಿ.ಡಬ್ಲೂಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
8 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1210.00 Tf 
y 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5೦೮4-೦4-337-0- - 
೦1-133 ವಿಶೇಷ ಅಭವೃಥ್ಧಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಸ್ತೆಯ ಬೋಚೆಹಳ್ಳಿ - . ಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
! ಯೋಜನೆ ಮತು ಬತರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ | ತುರುವೇಕೆರೆ - ದಚ್ಚೇಘಟ್ಟಿ ರಸ್ಗೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 165.53 42.46 123.07 ದೆ (ಫಟಒ ಕನದಿಆ 
€ಜನೆ,(ಜಲ್ಲಾ ಶು ಇ ರಿಂದ 26.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗಬಜಜೌ ಕಾಯೊಭ) 
ರಸ್ತೆಗಳು) (ಖಆಕ) 
Tr 165.53 
_ + _ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲ೦೨4-೦4-ಡ87-೦- ತುರುವೇಕರ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ಣಾ ಯದೊಂದಿದೆ 
; |0-'35 ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹರುವ (ಬಿಧಾನಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣಿಚೆಂಡೂರು 1000 9೨ 0೦5 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ 
ಯೋಜನೆ," ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ - KS Ne ವು) 
ಉಪಯೋಜನೆ (ಬಆಕ - ಖಅಕ) ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
FOS ia 
ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ಮುಕಾ ಯಗೊಂಡಿದೆ 
2 ತುರುಮೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯರಹಳ್ಳಿ 10.00 8.20 1.80 Ws 
> $ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ : 8.೨ - ಮು 
_ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ ಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರದ ಡಿ.ಕಲೈರೆ ಗ್ರಾಮದ Mi 
3 ಅರುವೇಕೆರೆ [ವಸನ ಸಾಲೊೋವಿಗೆ ಕಾ೦ಕಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 20.00 15.00 5.00 (ರಾರು | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅ ಇ 
i ad 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ |ಜಿಡಗಡೆಯಾದ | ಬಡುಗಡೆಯಾಗ | , Are 
ಕ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು_.___ (ರೊ.ಲಕ್ಷಗೆ ಛು” -ಮೊತ್ತ-/- ವೆಚ್ಚ |.ಬೇಕಿರುವ-ಮೊತ್ತ- -.|- ಕಾವ ಹಿ 
3 ತ್‌ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುಖೇಕರೆ _ SNE 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೆಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಕ 
4 ತುರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ನಿಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ {0.00 9.95 0.05 [Cr 
.1ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಸಾತ 
_ ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರ FAS 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ; oa 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಸ್ಥ ಸ್ರಾಲೊಲಿವಿಗ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸೆ 10.00 ೫.62 1.38 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನುತೆಪಿಟ್ಟಟಾ) 
ತುರುಬೇಕರೆ ತಾ; ತುರುವೇಕರೆ SB 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಸಾಯಿ 
6 ುರುಬೇಕಿರೆ [ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ಸಿಕಂಲೋನಿಗೆ ಸಾ೦ಕ್ರಿಟ್‌ 10.00 8.70 1.30 (he 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾ 
ತುರುವೇತರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ -] SR. 
| ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತದ ಜನಾರ್ಧನಪುರ ಕ 
gy ತುರುವೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ನಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 9.43 8.17 1.26 (ಪಾಡಿ 
[5 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿಯಿಟಸಾಲಾ) 
"1 79.43 70.43 
| 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : ರ೦54-೦4-887-೦- ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ 
i 0186 ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದಿ ಯೋಜಸೆ- | ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಣಿಚೆಂಡೂರು 10.00 Y pS 
ಛವೃಧ್ಧಿ ೩ ರೆ [ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ೫ 14 (ಇರ 
ಗಿರಿಜನ (ಉಆಕ-ಕಖಕ) ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲಾ 
ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುಮೇಕರೆ if 
) ಎರವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ನಿ ನಖಿಳ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ : 3 148 ಹ 
ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಯಯ) 
[ L L 


ಕ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಅಡುಗಡೆಯಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸ -. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು “ | ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ {ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ 
೨ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಹಂತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
1 — 
ತುರುವೇಕರೆ ತಾ: ತುರುಮೇಕರೆ ಕಾ ಹುಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಹರುವ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಮರಸರಕೊಟ್ಟಿಗೆ 10.00 7.59 2.41 ಡಿ 
- ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ " ” - | 
ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡೆರಿಟಿಲ) 
ತುರುವೇಕರ ತಾ: ತುರುವೇಕರೆ KW | ದಂಡದ 
4 ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆರೆ 11.04 9.95 1.09 - ರ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋಲಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ Ke " 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದಟ) 
46.04 46.04 If 
I I 
! ಲ್ಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುಭೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ನೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ 20.00 15.32 4.68 ಮಾರಿದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಡಿ.ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ ಕ ಗ್‌ " 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಬಅಕ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಹಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಮಟಿಸಾಜು) 
ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
J ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ - ಮುಕ್ಕಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
2 ತುರುವೇಕೆರೆ [ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಣನಾಯಕನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 10.00 7.42 2.58 (ತಡಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ‘ ಅತೂಟೋ ಜಾ) 
- ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
r y l- | 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮುಕ್ಕಾಚಯಗೊಂಡಿದೆ 
a ತುರುಬೇಕರೆ |ಕಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಡಿಗೆರೆ" ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 25.00 14.12 10.88 (ಇರಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. § ಅಡಶಿಟಿೂ ಜಾ) 
| ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ IN 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ನೇತ್ರ ತುರುವೇಕರೆ 13.69 | 11.56 2.13 ದೆ 
Kf ತಾಲ್ಲೂಕಂ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ” ಅಡಿಟುೂಜಖ) 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ L 
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¥ Es ಬಡುಗಡೆಯಾದ | ಅಡುಗಡೆಯಾಗೆ LE 
§ ಓಲ 
ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು _ ಕರಣೆ wes) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹರತ 
o ನ STG f NN 6: 
“| (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಭಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ” ಮುಕಾ ಯಗೊಂಡಿದೆ 
\ oN 
3 ತುರುವೇಕೆರೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳೀಕೆರೆ" ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 10.00 8.02 1.98 (ಡಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ಅಡುದಿಟಾಜಾ) 
ಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮುಕಾ ಯಗೊಂಡಿದೆ 
[) ತುರುಬೇಳೆರೆ [ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುರಳಿಕುಖ್ಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 40.00 9.69 30.31 (we 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಅಡೆರಿಟೂಜ) 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
id 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮುಕಾ ಯಗೊಂಡಿದೆ 
7 ತುರುವೇಳೆರೆ [ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 30.00 20.68 9.32 (De 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಅಥಿಟಾಜಾ) 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
EK ನ್‌್‌ Rt RE 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಸೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮುಕಾ ಯಗೊಂಡಿದೆ 
# ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅವ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ" 40.00 10.18 29.82 (ಫಲಾ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ ಸಿಸಿ. ಅಹಸಟಿಖಾ ಚಾ) 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮುಕಾ ಯಗೊಂಡಿದೆ 
9 ತುರುವೇಳಿರೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಂಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 10.00 8.87 1.13 (Be 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಅಡುಿಟುಣ ಜಾ) 
ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಟೇತ್ರ್ತ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮುಕಾ ಯಗೊಂಡಿದೆ 
10 ತುರುವೇಕೆರೆ [ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ” ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 20.00 18.52 1.48 (ಹದಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ, i TT) 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
7 218.685 218.69 ' 
4B 


ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಡುಗಡೆಯಾದ | ಅಡುಗಡೆಯಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
KN ಕಾ) . 
ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳ ) ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ [ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಂತ 
_ | K ೦ 
ಕಳ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
| 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ : 5೦054-04-837-0- ಮುಳಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
i ೦1-423 ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ - | "ಈರುವೇಕೆರೆ [ಹ್ರರುವೇಳಿತೆ ತಾಲೂಕು ಕಾಳಂಜಿಹಳಿ ಗಾಮದ 10.00 16.79 -6.79 | 
'ಲ್ಲೂಕು ಸ್ಯ ಗ್ರಾ 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಖಕ) ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅತುಿಟುಖಾಚಾ) 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
RS T 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರ(ತಾಳೈರೆ)ಗ್ರಾಮುದ ಮುಕ್ಲಾಯಗೂಂಡಿದೆ 
2 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಸಟ ಕಂಲೊಳನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 10.00 62.07 52.07 (ಹಡಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲಿಟಾಜಾ) 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೆಡೊಂಕಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಮುಕ್ಕಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
3 ತುರುವೇಕೆರೆ [್ರೋಳೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. 15.00 0.00 15.00 (ge 
k ಛಿ ಕಾಂಕ್ರಿ ರಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಯಿಟಾಜಾ) 
Fy T 
ತುರುವೇಕೆಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ . ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
i ತುರುವೇಕೆರೆ [ೋಪೋನಿಯಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. 15.00 : 0.00 15.00 (4B 
ಇ ಕಾಂತ್ರ ರಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಶಿಟಿಾಂಜಾ) 
OS Ni 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
5 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಸಾಟಿ ಕಂಲೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 13.61 6.14 7.47 (ಫಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಂಟುಂಜಾ) 
+} 
ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿದೆ' 
6 ತುರುವೇಕೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಬೂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 10.00 5.09 4.9) (ಇ 
- ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ' ಅಡುರಿಟಿಸಾಚಾ) 
ಸಿಸಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕಲ್ಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
7 ತುರುವೇಕೆರೆ [ಸಾಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 30.00 4.69 25.31 (ಫಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅತುದಿಟೂಜಾ) 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
[3 ತುರುವೇಳೆರೆ [ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಕೊಡಗೀಶಳ್ಳಿ 20.00 4.37 15.63 (ಹಣಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅತುವಿಟಿಖಾಜಾತ) 
ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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3 ಧರಿ ಮೊತಠ ಜಡುಗಡೆಯಾದ | ಬಡುಗೆಡೆಯಾಗ ಮರಿಯ 
ಜು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು - ಎ | ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ |ಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ | 
i ; ಲ್‌ | ರೊಲಕ್ಷಗೆಳು-[ ರ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ಜರಿತ 
ತುರುಮೇಳೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
4 ತುರುವೇಕೆರೆ [ೃಸ್ಟಾಟ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ 30.00 6.33 23.67 (ಫಿಲಾ 
ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡದಿಟೂಜಜ) 
1 ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರುಲ್ಲೇಕರೆ ಎಸ್‌.ಟಿ ಮುಕ್ಲಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
WW ತುರುವೇಳೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. 20.00 15.50 4.50 (ಇ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಘಶಿಟಿಂಜಾ) 
173.61 173.61 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ 
4 ಸೊರವನಹಳ್ಳಿ -, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಮುಕ್ಮಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
Hl ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನುಮಾಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ [00 0.00 70.00 (ಘಡಿತಾ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ(ಹೂಡು ರಸ್ತೆ ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತಖಟಣಳು) 
ತುರುವೇಕೆರೆ [ಕಾಮಗಾರಿ 
a, A I 
4 ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿನಶಿಪರ ಹೋಬಳಿ 
ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪದ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ 
(4 ಕುರುಬರಕಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಎನ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 80.00 0.00 80.00 [CA 
ವರೆಗೆ(ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಿ ಅತುಶಬ್ಲಿಬಾಜಜ) 
R ಕಾಮಗಾರಿ 
EN 3 
150.00 | 
» ಸಮಗ್ರ ಈ ಸಾಅನ ಒಟ್ಟು) 2೦43.3೦ [> 
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ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ ಸಂಖ್ಯೆ?) ನ:ಮೀ 28ರ ಅಂದೆ 
ಎಂಟ ಗುತ 4 ಆಂದ ಆಸು ಆನೆ ಅವ ಸ 


ಅಂ ನರರ ಅನನ ಕಕ ಸ್‌ ಡಾಯಿಂದ ಎನ್‌ಪಸ ಪೃಜಾ ಪಖದ ಎವ 


ನರು ಪೊಸ್ನೇನಸ್ಯ ಪಬ್ಯಹ ಡೂ ಪರನಪ 
pee Acai al ಕಿ.ಖೀ.153 ಅಂದ 9.4 
ಹಾಗೂ 979 ಅಂದ 7.40 & ಖಂರವರೆಗೆ (ಮುರ) ಅಂವ್ಯ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಗತ ಮಂದ. 


ಪ್ಯಾ 
(1) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.28.45 
ರಿಂದ 30.50 ಕಿ.ಮೀ (ಸರಸ್ವತಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗೊರೂರು ವೃತ್ತ 
(ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-71) ದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


() ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಸಿಎಫ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್‌. ಮೈಲಾನಹಳ್ಳಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.೧೦೦ ರಿಂದ 3.50 ಕೆ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಅನುಬಂಧ 3 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19, 2019-20, 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 1 ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಲ 


i 
A f § ವ T° t 
| - ಅಣವೃದ್ಧಿ | “ಅರವೃಢ ಸ BEES 
| ತಮ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ! ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ | ಪಡಿಸಿರುವ ವೆಚ್ಚ (ರೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಪತಿಸಬೇಸಿರುವ-- 
| ) ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಪ್‌, iy ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಷಹ \ 
' ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ ? (ರೂಲತ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ) | ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ, | ರಸೆಯ ಉದ್ದ (esol | 
| | | | (ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | (ಕಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿ : 
\ | ಮಗಳಲ್ಲಿ | (ಕಿಮೀಗಳೆಲ್ಲಿ | 2018-19 | 2019-20 2020-21 | 
H { [| it g | | 
\ ಹಂತ 4 ಘಟ್ಟ” 7 
| | ] \ \ 
| | [ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ಜೆಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00] | \ i ] 
ii! 309 ಕಮೀ ರಿಂದ 2190 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 3390 ಕಿ.ಮೀ ರಂದ 36.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 202725 500 8S OO 1B 9812 | 99925 | ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ | 
i » 4. W/ ಖಿ i 
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ಮುಖ್ಯಿ ಯೋ AU ne 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ. 


ಕ 
Wp 


೮ 


ರ್‌. ವೃತ್ತ. ಬೆಂಗಳೂರು 


ಘ್ರ- 


| | ಮೊಸುಬಂಬಿ-3 
ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1209ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ 


೬ 
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾಂಸಿ ವತಿಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "7 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ] `ಪಸ್ತುತಸ್ಥ್‌ತಿ 
| ಸಂ. : | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ' 
7 |ತುಮಕಾರು `ಜಕ್ಲಹಮಗುನ್ದಿ] 35ರಾಜ್ಯ ಚಂಡರ್‌ 
| ' | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ | ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌- | ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 80.00 
84) ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಶಿರಾ | . ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಸ್ಥಳ 
ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ. 


U- 


ಪ್ರಧಾನ ತರಜಿನಿಯರ್‌, 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ. ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 6 


